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Osservazioni generali 


L’alfabeto arabo si presta a varie forme di trascrizione. Evito la forma erudita, 
troppo complicata per un lettore non specializzato. Do le equivalenze d’alcune 
lettere arabe: 


Eke gh È 
kh id u+w 3 
d I+ 02 ity E 
dh 344 t S+h 
sh Là h A+ 
s otua j E 


Non farò alcuna distinzione tra le vocali lunghe e le vocali brevi, né tra gli articoli 
determinativi shamsi e gamari (scriverò Al-Sanhouri e non As-Sanhouri). 


Per non appesantire inutilmente le note, cito il nome dell'autore e talvolta i primi 
elementi del titolo. Il lettore troverà alla fine del libro tutti i dati bibliografici com- 
pleti. Per i rinvii ai codici dei paesi trattati, mi limito all'indicazione del paese in 
questione. Così l'articolo 781 giordano significa che si tratta dell'articolo 781 del 
codice civile giordano. 


Introduzione 


I paesi arabi constano di 22 paesi'. Non è possibile in questo lavoro trattare la di- 
sciplina del contratto di appalto di tutti questi paesi. Ne abbiamo scelto come paese 
di riferimento l'Egitto. Questa scelta si giustifica per il fatto che il codice civile 
egiziano (qui di seguito: CCeg), entrato in vigore nel 1949, ha influenzato larga- 
mente i codici civili della Siria (1949), dell'Iraq (1953), della Libia (1954), della 
Somalia (1973), dell'Algeria (1975), della Giordania (1977), del Kuwait (1980), del 
Sudan (1984), degli Emirati Arabi Uniti (1985), del Bahrain (2001), dello Yemen 
(2002) e del Qatar (2004). 


Gli allegati riproducono, in ordine cronologico, le disposizioni relative al contratto 
di appalto di tutti 1 paesi arabi, eccetto quattro paesi: 


- Il Gibuti e l'Unione delle isole delle Comore: secondo le nostre notizie, questi 
due paesi continuerebbero a seguire il codice civile francese che era applicato 
loro prima dell'indipendenza. 


-  L'Arabia saudita ed il Sultanato dell'Oman: questi due paesi non dispongono 
ancora di un codice civile, ed i tribunali adottano generalmente le soluzioni 
previste dal codice civile egiziano, senza dirlo espressamente’, poiché i giudici 
e gli avvocati in questi paesi sono formati spesso dai professori egiziani, quan- 
do non sono loro stessi di nazionalità egiziana. 


In mancanza di un codice civile in questi due ultimi paesi, aggiungiamo agli allega- 
ti le disposizioni del Documento del Kuwait relativo all'ordinanza (legge) civile 
unificata del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (qui di seguito: 
CCU), adottato nel dicembre 1997. Questo codice che ha per obiettivo di servire da 
modello legislativo per i sei paesi membri (Arabia saudita, Oman, Kuwait, Qatar, 
Bahrain ed Emirati Arabi Uniti), costituisce una compilazione del codice civile 
egiziano e dei codici che se ne sono ispirati. 


La Palestina non ha ancora un codice civile. Gli avvocati ed i tribunali di questo 
paese si riferiscono spesso alle norme generali, al commento d'Al-Sanhouri ed al 
CCeg. Quest’ultimo è alla base di un progetto di legge volto a creare un codice 
civile palestinese, in discussione attualmente’. Ma ufficialmente il codice in vigore 





Si tratta dei seguenti paesi classificati in ordine alfabetico: l'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrain, 
l'Egitto, gli Emirato arabi uniti, l'Irag, il Gibuti, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Ma- 
rocco, la Mauritania, l'Oman, la Palestina, il Qatar, la Siria, la Somalia, il Sudan, la Tunisia, l'U- 
nione delle Comore e lo Yemen. 

I tribunali omanesi rinviano o alle regole generali, o alle decisioni precedenti (si veda sul contratto 
di appalto la decisione 30 del 29 gennaio 2003 della corte suprema) in: Majmu'at al-ahkam al- 
sadirah ‘an dawa'ir al-mahkamah al-'ulya, al-da'irah al-tijariyyah, fino a 2003, p. 59; la decisione 
16 del 31 marzo 2004 della corte suprema, in: Majmu'at al-ahkam al-sadirah 'an dawa'ir al- 
mahkamah al-ulya, al-da'irah al-tijariyyah, fino a 2004, p. 45; la decisione del 15 ottobre 1995, 
processo no 401/97, in: Majmu'at al-qawa'id al-qanuniyyah al-latai qarraratha al-mahkamah al- 
tijariyyah, 1997-1998, p. 421. 

Si veda su questo progetto Dirasat hawl mashru' al-qanun al-madani, Ma'had al-huquq, Birzeit, 
2003, in: http://213.244.124.241/fdp/books/qmadani.pdf. 


in Palestina è il codice civile ottomano, chiamato Majallat al-ahkam al-'adliyyah 
(1869-1876), che codifica il diritto musulmano secondo la scuola hanafita'. Per 
questo motivo, produciamo le disposizioni di questo codice relative al contratto di 
appalto. 


A questi allegati aggiungiamo, infine, le disposizioni del codice svizzero delle ob- 
bligazioni ed del codice civile italiano, avendo questi influenzato, con altri codici 
occidentali, il codice civile egiziano. 


Poiché questo lavoro si rivolge soprattutto ai giuristi occidentali, pubblichiamo 
questi allegati in originale arabo (la lingua che fa fede), con una traduzione in fran- 
cese e in inglese, ed in italiano per la Somalia. Per quel che riguarda il Libano, la 
Tunisia, il Marocco e la Mauritania, non esiste una traduzione inglese delle loro 
disposizioni, che produciamo unicamente in arabo ed in francese. 


Non è nella nostra intenzione fare un trattato dettagliato del contratto di appalto, 
ma di presentarne gli elementi essenziali, secondo la disciplina contenuta nel codi- 
ce civile egiziano, facendo dei rinvii ai codici suddetti, nel caso in cui divergano 
dal codice civile egiziano o comportino delle disposizioni complementari. Nei no- 
stri rinvii a questi codici, ci limitiamo a menzionare il nome del paese del codice in 
questione per non sovraccaricare il nostro lavoro con le abbreviazioni difficili da 
ricordare. Inoltre, ci è sembrato inutile moltiplicare le note di fine pagina coi rife- 
rimenti ai lavori della dottrina. Ci siamo basati soprattutto sul commento di Al- 
Sanhouri, padre del codice civile egiziano (Al-wasit fi sharh al-qanun al-madani). 
Questo commento è il principale riferimento per gli scritti giuridici che trattano del 
diritto civile nei paesi i cui codici sono influenzati dal codice civile egiziano, e lo si 
trova in ogni ufficio di avvocato di questi paesi. Ma diamo nella bibliografia un 
elenco indicativo di libri in lingua araba che trattano del contratto di appalto. 


A causa dell'importanza del codice civile egiziano, una parola di storia si impone. 
Questo codice (composto da 1149 articoli) è stato promulgato il 16 luglio 1948, ed 
è entrato in vigore il 15 ottobre 1949. Ha sostituito altri due codici: il codice civile 
misto del 1875 ed il codice civile indigeno del 1881’, ispirati principalmente dal 
Codice civile francese, innestandoci alcune norme del diritto musulmano. I redatto- 
ri dell'attuale codice civile egiziano si sono ispirati a questi due codici e alla giuri- 
sprudenza egiziana. Hanno mantenuto le norme musulmane, aggiungendovi altre 
norme. Hanno fatto ricorso alle codificazioni latine antiche e moderne, alle codifi- 
cazioni germaniche, così come alle codificazioni dette indipendenti. Una ventina di 
codici è stata presa in considerazione’. L'elaborazione di questo codice è iniziata 
nel 1936 ed è stata preceduta dalla pubblicazione di un progetto nel 1942 con i 
lavori preparatori in quattro volumi. L'attuale codice è munito di sette volumi di 


Questo codice era in vigore in parecchi paesi arabi prima dell'adozione dei loro codici attuali. È il 
caso della Siria, dell'Iraq, della Giordania, del Kuwait, dello Yemen e del Libano, per esempio. 
Nonostante l'adozione di codici civili moderni per questi paesi che sostituiscono il codice civile 
ottomano, certe delle sue disposizioni restano sempre in vigore. 

Si trova una versione francese di questi due codici in: Codes égyptiens et lois usuelles en vigueur 
en Égypte, il Cairo, 1939. 

Sulle sorgenti del Codice civile egiziano, si vedano, Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 1, p. 
13-25, e Al-Sanhouri, vol. 1, p. 36-50. 


lavori preparatori, che riprendono l'essenziale dei lavori del 1942 e dei dibattiti in 
seno alle Commissioni, del Parlamento e del Senato. Differisce dal progetto del 
1942, ma alcuni degli articoli di quest’ultimo, non riportati dal codice attuale, sono 
citati dalla dottrina per interpretarlo e colmare le sue lacune. Si noterà a questo 
riguardo che il codice civile iracheno è più vicino al progetto del 1942 di quanto 
non lo sia al codice civile egiziano. Ciò si spiega per il fatto che Al-Sanhouri aveva 
elaborato il codice civile iracheno prima del codice civile egiziano, anche se è en- 
trato in vigore dopo di quest’ultimo. 


Se il codice civile egiziano ha influenzato largamente i codici di parecchi paesi 
arabi, si constatano, tuttavia, delle differenze sul piano della terminologia e della 
struttura. Si possono vedere queste differenze nelle disposizioni relative al contrat- 
to di appalto, annesse. 


Per quel che concerne questo contratto: 


- I codici siriano, iracheno, libico ed algerino hanno ripreso la struttura del codi- 
ce egiziano, ma non sempre gli stessi termini. 


- Il codice giordano ha adottato una struttura differente, che ha influenzato quel- 
la dei codici somalo, emiratino, yemenita e qatarino; 


- Il codice kuwaitiano ha anche la propria struttura che è stata ripresa dal codice 
bahraino; 


- I codici tunisino, marocchino, libanese e mauritano hanno anche le loro struttu- 
re che differiscono largamente da quelle dei codici ispirati al codice egiziano. 


Infine, si nota che questi codici hanno, talvolta, adottato delle soluzioni differenti 
in materia di contratto di appalto e non hanno affrontato in modo uguale ed esau- 
riente tutte le questioni. Al-Sanhouri si serve spesso delle disposizioni degli altri 
codici arabi come di quelle del progetto egiziano del 1942 per colmare le lacune 
del codice civile egiziano. Si può dire, dunque, che il progetto egiziano, il codice 
civile egiziano, ed i codici degli altri paesi arabi si completano reciprocamente, con 
alcune divergenze. 


Segnaliamo, infine, che il contratto di appalto, particolarmente quello riguardante 
le costruzioni, presenta degli aspetti civili, penali ed amministrativi'. Ci siamo limi- 
tati nel nostro lavoro agli aspetti civili, con alcune brevi indicazioni degli aspetti 
penali. 


Prima di finire questa introduzione, ringrazio Valeria Corbo che ha fatto la corre- 
zione linguistica di questo lavoro. Ringrazio anche l'Istituto Svizzero di Diritto 
Comparato di Losanna le cui risorse documentarie sono state indispensabili per la 
sua redazione. Tuttavia, le opinioni espresse non impegnano qui né la correttrice né 
l'istituto. 


Si menzionano qui i reati di demolizione o costruzione senza autorizzazione, di non rinnovo 
dell'autorizzazione, di costruzione senza rispetto delle norme relative alla pianificazione territoria- 
le, di costruzione senza rispetto delle norme del mestiere e dei progetti e senza assicurazione, ecc. 
Oltre all'applicazione di sanzioni penali, questi reati possono condurre all'interdizione di esercitare 
il mestiere di architetto (si veda su questi reati e le sanzioni in Egitto: Mansur, p. 16-31). 
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Capitolo I. 
Contratto di appalto e altri contratti 


I. Definizione del contratto di appalto 


Prima di definire il contratto di appalto, bisogna dire una parola sui concetti utiliz- 
zati dai codici arabi. 


Il contratto di appalto nella vecchia legislazione egiziana era trattato nel quadro del 
contratto di noleggio, coprendo il noleggio delle cose, delle persone o di industria’, 
come lo fa il codice civile francese (articolo 1780). 


Il codice civile tunisino parla di noleggio di servizio e di noleggio di lavoro all'arti- 
colo 828, e di noleggio di industria all'articolo 829. I codici marocchino (articoli 
723 e 724), libanese (articolo 624) e mauritano (articoli 706 e 707) fanno parimen- 
ti. Il codice iracheno, elaborato prima del codice egiziano, ma entrato in vigore 
dopo di esso, utilizza nel titolo i due termini "contratto di appalto e di opera" ma si 
limita al termine "contratto di appalto" nell'articolo 864. 


Come il codice svizzero (articolo 363), il codice egiziano, seguito dagli altri codici 
arabi che si sono ispirati ad esso, utilizza solamente il termine "contratto di appal- 
to", separandolo così definitivamente dagli altri contratti per indicare l'importanza 
che ha questo contratto nella vita economica, dedicandogli norme speciali (articoli 
646-667). Queste norme si applicano a tutte le specie dei contratti di appalto e 
contengono alcune norme relative alla responsabilità dell'architetto e dell'appaltato- 
re. 


L'articolo 646 egiziano definisce il contratto di appalto come segue: 


Con il contratto di appalto, una delle parti si obbliga ad eseguire un'opera o a 
compiere un lavoro verso un corrispettivo che l'altra parte si impegna a pagargli. 


Questa definizione crea una confusione tra il contratto di appalto ed il contratto di 
lavoro’ poiché tutti e due comportano l'elemento lavoro e l'elemento rimunerazione. 
Perciò, la dottrina definisce il contratto di appalto come segue: 


Il contratto di appalto è il contratto col quale qualcuno effettua un lavoro (chia- 
mato appaltatore; in arabo: mugawil), per conto di un altro (chiamato commit- 
tente, in arabo: rab al-'amal) mediante una remunerazione, senza che sia sotto- 
messo al suo controllo o alla sua amministrazione*. 


Questa definizione fa vedere il carattere indipendente dell'appaltatore rispetto al 
committente. E ripresa dall'articolo 661 kuwaitiano che dispone: "Con il contratto 


Si vedano gli articoli 489 e ss. del Codice civile misto, e gli articoli 401 e ss. del Codice civile 
indigeno. 

Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 8; Mashru' tangih al-qanun al-madani, vol. 3, p. 434; Majmu'at al- 
a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, p. 5. 

L'articolo 674 egiziano definisce il contratto di lavoro come segue: "Il contratto di lavoro è quello 
col quale una delle parti s'impegna a lavorare al servizio dell'altra sotto la sua direzione o control- 
lo, verso corresponsione di un compenso che l'atra parte s'impegna a pagare". 

4 Shanab, p. 11-12; Yasin, p. 83. 


di appalto, una delle parti si obbliga ad eseguire un'opera o a compiere un lavoro 
verso un corrispettivo che l'altra parte si impegna a pagargli senza essere dipenden- 
te da questa parte o dal suo rappresentante". Questo articolo stabilisce così una 
distinzione tra il contratto di appalto ed il contratto di lavoro, da una parte, ed una 
seconda distinzione tra il contratto di appalto ed il contratto di mandato. L'articolo 
661 kuwaitiano è stato ripreso dall'articolo 584 bahraino e l'articolo 682 qatarino. 


II. Elementi costitutivi del contratto di appalto 
1) Contratto consensuale (rida'i) 


Il contratto di appalto è un contratto consensuale, vale a dire che non esige nessuna 
forma per la sua conclusione. La forma scritta serve solamente come mezzo di 
prova quando questa forma è esatta. Solo il codice sudanese prevede la forma scrit- 
ta nel suo articolo 380 al. 2: "Eccezione fatta per i contratti in vigore al momento 
della promulgazione di questa legge, i contratti di appalto sono fatti e sono rinnova- 
ti per iscritto". 

Questo carattere consensuale deriva dall'articolo 646 suddetto e dall'articolo 658 
del codice civile egiziano. Secondo quest’ultimo, se il contratto è concluso ad un 
prezzo forfettario, l'appaltatore non può reclamare nessun aumento in caso di modi- 
fiche o aggiunte apportate al progetto dovute ad una colpa del committente e al 
prezzo da lui convenuto con l'appaltatore (comma 1). Il comma 2 aggiunge che 
l'accordo deve essere redatto per iscritto salvo che il contratto stesso non sia stato 
concluso verbalmente!. 


2) Contratto sinallagmatico (mu'awadah) 


In questo contratto tanto l'appaltatore che il committente hanno delle obbligazioni. 
L'appaltatore non agisce a titolo gratuito ed il denaro pagato dal committente è la 
contropartita del lavoro?. 


3) Indipendenza dell'appaltatore 


Nel contratto di appalto, l'appaltatore è indipendente nell'adempimento del contrat- 
to da ogni potere, controllo o amministrazione da parte del committente. Esegue il 
suo lavoro senza nessun intervento da parte di quest’ultimo nella determinazione 
del modo di adempiere o nella scelta dei mezzi e degli strumenti necessari. Lo fa in 
nome proprio. È ciò che distingue il contratto di appalto dai contratti di lavoro o di 
mandato’, come si vedrà più avanti. 


4) Contratto basato su un lavoro materiale 


Il lavoro materiale è l'elemento che distingue il contratto di appalto dal contratto di 
mandato, anche se l'appaltatore è condotto a fornire talvolta un lavoro intellettuale, 
come i calcoli relativi al lavoro, o ad effettuare un atto giuridico, come il trasferi- 
mento al committente della proprietà degli oggetti che porta e che sono necessari 
per l'adempimento del lavoro. La qualifica nel contratto di appalto non deriva dalla 





Shanab, p. 12; Yasin, p. 85-86; Al-Barudi, p. 36 e 41. 
Shanab, p. 12; Yasin, p. 86. 
Shanab, p. 13; Yasin, p. 86. 
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prestazione del committente ma dall'elemento principale di questo contratto che è 
l'adempimento di un lavoro!. 


Il contratto di appalto può riguardare diversi campi: 

- La costruzione e la ristrutturazione di edifici di ogni tipo o di ponti. 
- La pubblicazione di libri e di riviste. 

- La diffusione di pubblicità. 


- L'esposizione di film e di drammi, l'organizzazione di festeggiamenti, di con- 
certi musicali e di circhi; la cucitura, la stiratura e la pulizia di abiti. 
- Il trasporto di un'automobile in panne da un luogo all'altro. 
- L'evasione di un prigioniero da una prigione’. 
I codici tunisino, marocchino, libanese e mauritano hanno qualificato certe attività 
di contratti di appalto. Così l'articolo 829 tunisino considera come noleggio di in- 
dustria (contratto di appalto) "i servizi che le persone che esercitano una professio- 
ne o un'arte liberale rendono ai loro clienti, così come quelli dei professori e mae- 
stri di scienze, arti e mestieri". Gli stessi termini sono utilizzati dall'articolo 724 
marocchino e l'articolo 703 mauritano. L'articolo 624, comma 3, libanese è più 
ampio; considera come noleggio di industria (contratto di appalto): "Il contratto 
con il quale le persone che esercitano una professione o un'arte liberale assicurano i 
loro servizi ai loro clienti, così come quelli con i quali i professori si impegnano ad 
esercitare la loro professione nell'interesse di un'impresa o di una persona [...]. Ne è 
parimenti del contratto di trasporto". Il codice egiziano e gli altri codici arabi che se 
ne sono ispirati non hanno una disposizione similare, e la qualifica di questa attività 
costituisce l'oggetto di dibattiti in seno alla dottrina. 


III. Distinzione da altre figure contrattuali 


Per qualificare un contratto come contratto di appalto, il giudice deve assicurarsi 
che lo scopo principale perseguito dalla volontà delle parti contraenti è di fare ef- 
fettuare un lavoro determinato dall'appaltatore per conto del committente, in un 
modo indipendente e nel proprio nome, in cambio di una remunerazione. 


Il fatto che il contratto di appalto comporta l'esecuzione di un lavoro lo distingue 
dai contratti di trasferimento della proprietà (come la vendita), o di usufrutto (come 
l'affitto o il noleggio). In quanto all'indipendenza dell'appaltatore, serve a distin- 
guere il contratto di appalto dal contratto di lavoro. Infine, la presenza di remune- 
razione serve a distinguere il contratto di appalto dai contratti basati su servizi gra- 
tuiti*. È ciò che vedremo nei seguenti punti. 


1) Contratto di appalto - contratto di vendita 
A) Casi di possibile confusione 


Il contratto di vendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà, mentre il con- 
tratto di appalto ha per oggetto un lavoro da effettuare. Così ci sono delle ipotesi in 





Voir Shanab, p. 13; Yasin, p. 86; Qirrah, p. 19. 
Shanab, p. 14. 
Shanab, p.14. 
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cui non c'è nessuna possibilità di confusione tra questi due contratti se il lavoro da 
effettuare non comporta il trasferimento dei nuovi beni nella proprietà del commit- 
tente. Esempi: pulizia di un locale; trasporto di un'automobile da un luogo all'altro; 
riparazione di una macchina; cucitura di un abito a partire da una stoffa fornita dal 
committente al sarto; costruzione di una casa. Tutti questi casi non possono essere 
qualificati di vendita poiché non c'è trasferimento di proprietà; ed essi possono 
essere solamente contratti di appalto per quanto l'appaltatore effettua il suo lavoro 
in modo indipendente, senza controllo del committente e senza la sua amministra- 
zione. Ci troviamo in questi casi nell'ipotesi dell'articolo 647, comma 1, egiziano 
che dice: "L'appaltatore può impegnarsi a fornire unicamente il suo lavoro, restan- 
do a carico del committente la fornitura della materia sulla quale o con l'aiuto della 
quale l'appaltatore esegue il lavoro"'. 


La confusione è tuttavia possibile nell'ipotesi dell'articolo 647, comma 2, egiziano 
che dispone: "L'appaltatore può impegnarsi a fornire, oltre al lavoro, anche la mate- 
ria". Così un falegname fabbrica un mobile a partire dal legno che fornisce egli 
stesso. Ci troviamo davanti a due fatti distinti: l'adempimento del lavoro ed il tra- 
sferimento della proprietà del materiale sul quale ricade il lavoro per il committen- 
te. Si parla allora di vendita su commissione di un bene da realizzare con materiali 
dell'appaltatore (marché à facon). Si tratta di un contratto di appalto o di un con- 
tratto di vendita di una cosa futura? I pareri sono divisi nella dottrina e la giuri- 
sprudenza egiziana. 


a) Qualifica in funzione del criterio economico 


L'opinione dominante stima che se il lavoro costa più dell'oggetto sul quale ricade 
il lavoro, ci troviamo di fronte ad un contratto di appalto. Nel caso contrario, si 
tratterebbe di un contratto di vendita. Questa opinione si basa sull'adagio accesso- 
rium sequitur principale. 

Così il sarto che offre la stoffa ed il lavoro è un venditore, salvo che il lavoro non 
costa più della stoffa. In quest’ultimo caso, fa l'appaltatore. Se invece, il sarto fa 
cucire solamente un abito a partire dalla stoffa portata dal committente, si tratta 
allora puramente e semplicemente di un contratto di appalto. Nel caso del pittore 
incaricato di dipingere un quadro su una tela acquistata da se stesso, il contratto è 
considerato come contratto di appalto a causa del poco valore della tela. 


Se il prezzo dell'oggetto ed il prezzo del lavoro sono similari o vicini, il contratto 
sarebbe una mescolanza tra il contratto di vendita in ciò che riguarda l'oggetto, ed 
un contratto di appalto in ciò che riguarda il lavoro. Se ne consegue che le norme 
relative alla vendita diventano applicabili in ciò che riguarda l'oggetto, e le norme 
relative all'appalto restano applicabili per il lavoro’. 


b) Contratto misto 


Secondo un'altra opinione, il contratto nei casi suddetti sarebbe un contratto misto e 
non si potrebbe distinguere tra ciò che è contratto di vendita e ciò che è contratto di 





Shanab, p. 15; Al-Sanhouri, vol. 7, t. 2, p. 23. 
Shanab, p. 16; Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 23. 
Al-Sanhouri, vol. 4, p. 28-29; vol. 7, t. 1, p. 27-28; Yasin, p. 115-118. 
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appalto. Questa opinione, condivisa dal diritto musulmano, crea dei problemi prati- 
ci in ciò che riguarda le norme applicate quando le norme del contratto dell'appalto 
differiscono da quelle del contratto della vendita in materia di danni e interessi e di 
fine del contratto per la volontà unilaterale. Inoltre, entra in conflitto con l'articolo 
647, comma 2, egiziano che permette all'appaltatore di impegnarsi a fornire la ma- 
teria e allo stesso tempo il lavoro. ! 


c) Contratto esclusivamente di appalto 


Questa opinione è presentata particolarmente da Shanab. Questa è in conformità 
con la definizione del contratto di appalto contenuta nell'articolo 646 egiziano. 
Questo articolo difatti si basa tanto sull'esecuzione di un lavoro che sul compimen- 
to di un lavoro. L'appaltatore si impegna qui a fare un lavoro o a creare una cosa 
che non esisteva prima. L'articolo 647 egiziano precisa in più che l'impegno 
dell'appaltatore può basarsi sul solo lavoro, come può basarsi al contempo sia sul 
lavoro che sulla fornitura della materia. 


Shanab segnala anche che il codice civile egiziano non contiene un testo corrispon- 
dente all'articolo 1711 del codice civile francese che considera il contratto di appal- 
to come un contratto di noleggio se è il committente che fornisce la materia. 


In più, il legislatore egiziano ha stabilito una responsabilità dell'appaltatore per la 
materia che fornisce (articolo 648 egiziano). Se il contratto nel caso presente fosse 
un contratto di vendita, il legislatore avrebbe dovuto limitarsi alle norme relative 
alla responsabilità prevista per il contratto di vendita. Il legislatore ha anche accor- 
dato al committente il diritto di rescindere il contratto in qualsiasi momento prima 
del compimento dell'opera, senza distinzione per il fatto che abbia fornito o meno 
la materia (articolo 663 egiziano). Ora questa possibilità di rescindere unilateral- 
mente il contratto non può essere utilizzata nel contratto di vendita. 


Ci troviamo così davanti ad un contratto di appalto che ricade tanto bene sul lavoro 
che sul trasferimento della proprietà?. 


Al-Sanhouri critica questa posizione e dice che il contratto di appalto non comporta 
il trasferimento di proprietà. Ci si troverebbe secondo lui di fronte a due contratti 
distinti: un contratto di vendita rispetto all'oggetto, ed un contratto di appalto ri- 
spetto al lavoro’. 


Al-Sanhouri si contraddice tuttavia in un altro volume del suo commento. Indica 
che nel caso in cui un appaltatore inserisce un oggetto suo su un oggetto che appar- 
tiene al committente, la proprietà dell'oggetto dell'appaltatore è trasferita in virtù 
del contratto di appalto‘. Yasin aggiunge che i contratti che trasmettono la proprietà 
non sono designati in modo esauriente. Niente impedirebbe, secondo lui, di attri- 
buire questa facoltà al contratto di appalto*. 


Shanab, p. 16-17; Yasin, p. 109-110. 

Shanab, p. 23; questa opinione è divisa per Yasin, p. 121-128. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 24-25. 

Al-Sanhouri, vol. 9, p. 234. 

Yasin, p. 126-128. 
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B) Conseguenze giuridiche della distinzione 


La distinzione tra il contratto di vendita ed il contratto di appalto ha una portata 
legale importante. 


Affinché il contratto di vendita sia valido, occorre che le parti abbiano deter- 
minato il prezzo. Se il prezzo non é stato determinato o se il contratto di vendi- 
ta non ha incluso gli elementi per la sua valutazione nell'avvenire, questo con- 
tratto è considerato come non concluso o è affetto da nullità assoluta'. Nel con- 
tratto di appalto, invece, la determinazione del prezzo in anticipo non è neces- 
saria. Non è neanche necessario indicare gli elementi che permettono di deter- 
minarlo. L'articolo 659 egiziano dice che in questo caso il prezzo deve essere 
"determinato in base al valore del lavoro e alle spese dell'appaltatore". 


Nel contratto di vendita, una parte non può revocare unilateralmente il contrat- 
to. Secondo l'articolo 147, comma 1, egiziano: "Il contratto è legge tra le parti. 
Non può essere revocato né modificato che con il reciproco consenso delle par- 
ti, o per i motivi stabiliti dalla legge". Nel contratto di appalto, invece, l'articolo 
663, comma 1, egiziano permette al committente, "in qualsiasi momento prima 
del compimento dell'opera", di "rescindere il contratto e sospenderne l'esecu- 
zione, a condizione di indennizzare l'appaltatore di tutte le spese da lui sostenu- 
te, dei lavori che ha terminato, e del guadagno che avrebbe potuto realizzare se 
avesse terminato l'opera". 


Nel contratto di vendita, il venditore ha diritto agli interessi legali del prezzo se 
ha costituito il compratore in mora o se ha consegnato la cosa venduta, nel caso 
in cui questa è suscettibile di produrre frutti o altre rendite (articolo 458, com- 
ma 1, egiziano). Nel contratto di appalto, invece, il committente non ha diritto 
agli interessi legali sulla remunerazione che gli è dovuta che a partire dal mo- 
mento della domanda giudiziale, secondo la norma generale (articolo 226 egi- 
ziano). 

Nel contratto di vendita, il venditore ha un privilegio per garantire il prezzo ed 
1 suoi accessori, sia che la vendita abbia ad oggetto un bene mobile (articolo 
1145, comma 1, egiziano) che un immobile, (articolo 1147, comma 1, egizia- 
no). Nel contratto di appalto, invece, gli appaltatori non hanno privilegi né se 
sono incaricati di costruire, ricostruire, riparare o effettuare lavori di manuten- 
zione di edifici né se il contratto ha ad oggetto qualsiasi altra opera (articolo 
1148, comma 1, egiziano)’. 


2) Contratto di appalto - contratto di mandato 


A) Casi di possibile confusione 


Il contratto di appalto ed il contratto di mandato hanno in comune il fatto che ri- 
guardano entrambi l'esecuzione di un lavoro per conto di un altro. Il contratto di 
appalto tuttavia si basa su un atto materiale mentre il contratto di mandato è defini- 
to come essente "un contratto col quale il mandatario si impegna a compiere un 
atto giuridico per conto del mandante" (articolo 699 egiziano). 





Al-Sanhouri, vol. 4, p. 319-320; vol. 7, t. 1, p. 24, note 3. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 24, note 3; Shanab, p. 15, note 15; Qirrah, p. 23. 


14 


Il mandatario esegue gli atti giuridici in nome del mandante ed è come se questi atti 
fossero stati eseguiti dal mandante stesso in modo diretto. L'appaltatore, invece, pur 
agendo per conto del committente, fa il lavoro in nome proprio. Non rappresenta 
dunque il committente e non lo sostituisce!. 


Ma capita che una persona sia incaricata di un lavoro che presenta allo stesso tem- 
po un aspetto materiale ed un aspetto giuridico. Se questi due aspetti possono esse- 
re distinti l'uno dall'altro, niente impedisce che ogni aspetto sia assoggettato al con- 
tratto corrispondente. Se invece la distinzione non è facile da fare, il lavoro è quali- 
ficato secondo il contratto dominante’. Una tale confusione ha luogo nel campo del 
contratto con un medico, un avvocato ed un architetto (muhandis mi'mari). 


a) Contratto con un medico 


Il contratto con un medico è considerato generalmente come un contratto di appal- 
to. Ma se è sottomesso al controllo del suo cliente, anche se è tecnicamente indi- 
pendente, questo contratto è considerato come un contratto di lavoro. È il caso per 
esempio del medico che lavora in un'istituzione o in un ospedale. 


Il contratto medico qualificato come contratto di appalto ha queste specificità. Il 
medico si impegna a fornire uno sforzo e non a pervenire ad un risultato. Il contrat- 
to può essere sciolto per il fatto che le sue attitudini personali sono prese in consi- 
derazione, contrariamente ad altre forme di contratti di appalto (articolo 666 egi- 
ziano). Il medico non può incaricare un altro medico di curare il paziente, mentre 
l'appaltatore normale può confidare spesso l'esecuzione del lavoro ad un subappal- 
tatore (articolo 661 egiziano). Tanto il medico che il paziente possono mettere fine 
al contratto in ogni tempo (articolo 663 egiziano). Se il paziente mette fine al con- 
tratto, deve risarcire il medico per le cure dispensate e le spese assunte, ma non 
deve pagargli i guadagni che avrebbe potuto realizzare se avesse finito il trattamen- 
to, contrariamente a ciò che è previsto all'articolo 663 al. 1 egiziano. Quest’ultima 
specificità deriva dal fatto che il contratto medico è fondato sulla fiducia reciproca: 
non si può costringere il paziente ad proseguire il trattamento se ha perso la fiducia, 
ed il paziente non può continuare il trattamento a spese del medico’. 


b) Contratto con un avvocato 


Il lavoro principale dell'avvocato consiste nel difendere il suo cliente dandogli dei 
consigli o difendendolo sia nell'ambito del tribunale che all'infuori di quest’ultimo. 
Se l'avvocato è dipendente del suo cliente, come è il caso dell'avvocato che lavora 
in un'impresa o un'istituzione, ci si trova di fronte ad un contratto di lavoro. Ma se 
l'avvocato è indipendente, non sottomesso al controllo del suo cliente, si tratta allo- 
ra di un contratto di appalto, anche se questo contratto ha delle peculiarità. Ma 
quando l'avvocato intenta un'azione, fa opposizione o propone un appello in nome 
del suo cliente, allora opera in quanto mandatario che agisce in nome del suo clien- 
te. Se non è facile distinguere tra le due attività, allora si applicano le norme relati- 
ve al mandato perché le attività dell'avvocato consistono principalmente nelle atti- 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, 6; Shanab, p. 32-33; Qirrah, p. 41-42; Yasin, p. 98-99. 


7,t.1,p.1 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 18-19; Shanab, p. 33; Qirrah, p. 42; Yasin, p. 99-100. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 22; Shanab, p. 47-49; Qirrah, p. 52-55. 
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vita giuridiche. E la ragione per la quale la legge relativa all'avvocatura parla di 
mandato, di mandatario e di mandante quando tratta dell'avvocato e dei suoi rap- 
porti col suo cliente’. 


c) Contratto con un architetto 


L'architetto stabilisce i progetti ed i disegni, fa le misure e controlla l'esecuzione. 
Può essere incaricato tuttavia in virtù del contratto che lo lega al suo cliente o 
all'appaltatore di modificare i progetti originali, di effettuare dei nuovi lavori, di 
verificare e di approvare lo stato dell'edificio, di regolare i conti. Si tratta là di atti 
giuridici. Ciò facendo, l'architetto agisce in nome del mandante, e sono le norme 
relative al contratto di mandato che si applicano in questo campo. Ma quando le 
attività materiali del contratto di architetto sono dominanti, si applicano le norme 
relative al contratto di appalto in caso di conflitto tra le norme del contratto di 
mandato e quelle dell'appalto. Così: 


- Gli onorari dell'architetto non sono sottoposti all'apprezzamento del giudice, 
contrariamente a ciò che prevede l'articolo 709, comma 2, egiziano relativo al 
contratto di mandato. 


- Se ci sono parecchi architetti, non sono obbligati solidalmente, contrariamente 
a ciò che prevede l'articolo 712 egiziano relativo al contratto di mandato. 


- Sei due contraenti non si sono messi d'accordo per quel che concerne gli ono- 
rari, ciò non presuppone che l'architetto aveva l'intenzione di fare gratuitamen- 
te il suo lavoro, contrariamente a ciò che prevede l'articolo 709 egiziano relati- 
vo al contratto di mandato?. 


B) Conseguenze giuridiche della distinzione 


- Sul piano del compenso, il contratto di appalto è un contratto sinallagmatico: la 
prestazione lavorativa viene resa in cambio di una remunerazione e viceversa. 
Se le due parti stabiliscono di comune accordo che nessuna remunerazione è 
dovuta, il contratto non è un contratto di appalto. Il contratto di mandato, al 
contrario, è in principio un contratto senza onorario, salvo che il contrario sia 
convenuto espressamente (articolo 709, comma 1, egiziano). La remunerazione 
nel contratto di appalto una volta convenuta non potrebbe in principio essere 
ridotta o aumentata, avendo l'accordo forza di legge fra le parti. Nel mandato, 
la remunerazione convenuta è sottoposta all'apprezzamento del giudice, salvo 
che sia pagata spontaneamente dopo l'esecuzione del mandato (articolo 709, 
comma 2, egiziano). 

- Secondo la legge, più mandanti hanno un'obbligazione solidale nei confronti 
del mandatario (articolo 712 egiziano). La solidarietà non è allo stesso modo 
prevista tra parecchi mandatari (articolo 707, comma 1, egiziano). Se, invece, 
esistono parecchi committenti o appaltatori, non c'è solidarietà tra essi verso 
l'appaltatore a meno che questa solidarietà non sia convenuta. 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 19-21; Shanab, p. 37-47; Qirrah, p. 45-52. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 22-23; Shanab, p. 33-37; Qirrah, p. 42-45. 
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- L'appaltatore è considerato un commerciante se l'atto che effettua è un atto 
commerciale, mentre il mandatario non potrebbe essere considerato un com- 
merciante. 


- Il mandatario può essere considerato come legato al mandante se lavora sotto 
la sua direzione ed il suo controllo e ciò implica la responsabilità di 
quest’ultimo per gli errori del primo (articolo 174 egiziano). Nel contratto di 
appalto, l'appaltatore non dipende dal committente, e per questo motivo que- 
st'ultimo non è responsabile degli errori del primo. 


- L'appaltatore ha la responsabilità dell'impossibilità di esecuzione del contratto 
per una ragione sopravvenuta, e non potrebbe per questo fatto reclamare al 
committente né il prezzo del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, né il 
prezzo dei materiali utilizzati (articolo 665 egiziano). Ciò non avviene nel con- 
tratto di mandato. Il mandante deve risarcire il mandatario dei danni subiti sen- 
za sua colpa (articoli 710-711 egiziani). 


- Se il mandatario incarica un altro dell'esecuzione del mandato, quest’ultimo, 
così come il mandante, hanno un diritto reciproco di ricorso l'uno contro l'altro 
(articolo 708, comma 3, egiziano). Nel contratto di appalto, il subappaltatore 
non ha azione diretta contro il committente che "sino alla concorrenza delle 
somme delle quali questi è debitore verso l'appaltatore principale al momento 
in cui l'azione è promossa" (articolo 662, comma 1, egiziano). 


- Il contratto di appalto fin dall'inizio è un contratto vincolante, mentre il contrat- 
to di mandato non lo è, ed il mandante può in ogni tempo revocare il mandato. 


- Il contratto di appalto non si conclude con la morte dell'appaltatore o del com- 
mittente a meno che la loro personalità non sia stata presa in considerazione, 
mentre il mandato si conclude con la morte del mandante o del mandatario'. 


3) Contratto di appalto - contratto di lavoro 
A) Casi di possibile confusione 


L'esecuzione di un lavoro è l'elemento comune del contratto di lavoro e del contrat- 
to di appalto. Questo rende possibile la confusione tra questi due contratti. 


Il contratto di lavoro si distingue tuttavia per il fatto che "una delle parti s'impegna 
a lavorare al servizio dell'altra sotto la sua direzione o controllo" (articolo 674 egi- 
ziano). L'operaio esegue l'incarico sotto la direzione ed il controllo del committen- 
te. Nel contratto di appalto, invece, l'appaltatore esegue il lavoro in modo indipen- 
dente, ed egli non è sottomesso a nessun controllo o direzione da parte del commit- 
tente. È lui che sceglie i mezzi per l'esecuzione, gli strumenti ed i collaboratori. È 
lui che determina il modo ed il tempo dell'esecuzione. Finché il suo lavoro è in 
conformità col contratto e le norme tecniche del mestiere, il committente non può 
intervenire nell'esecuzione del lavoro, e l'appaltatore non è tenuto di ubbidire ai 
suoi ordini o alle sue direttive in questo campo. 


Si ritrova la dipendenza dell'operaio dal suo datore di lavoro nell'articolo 676, 
comma 1, egiziano secondo il quale: 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 16-176; Shanab, p. 32; Qirrah, p. 41. 
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Le disposizioni concernenti il contratto di lavoro si applicano ai rapporti che 
esistono tra i datori di lavoro ed i piazzisti, rappresentanti e viaggiatori di com- 
mercio, gli agenti di assicurazione e gli altri intermediari, anche se sono remu- 
nerati per mezzo di commissioni o se lavorano al tempo stesso per conto di pa- 
recchi datori di lavoro, quando queste persone lavorano sotto la dipendenza dei 
datori di lavoro e sotto la loro sorveglianza. 


Il progetto egiziano menzionava il criterio della dipendenza all'articolo 933, che è 
stato abrogato in seguito. Questo articolo diceva: 


Il contratto di lavoro si distingue dal contratto di appalto per il fatto che accorda 
al datore di lavoro il diritto di dirigere il lavoro che gli viene fatto, o almeno il 
pieno diritto di controllare il modo in cui questo lavoro è fatto. 


Il criterio della dipendenza, secondo quanto dichiarato nei lavori preparatori, è un 
criterio riconosciuto nelle giurisdizioni straniere, come, ad esempio, in Inghilterra, 
in Francia, negli Stati Uniti, in Italia, mentre il diritto svizzero ha adottato un altro 
criterio all'articolo 319 svizzero!. 


La dipendenza tra il lavoratore e il committente può essere una dipendenza tecnica, 
il che presuppone che quest’ultimo sia un esperto in un determinato campo. Può 
essere anche di ordine amministrativo o relativo all'organizzazione, limitandosi alla 
supervisione da parte del committente sulle condizioni esterne dell'esecuzione del 
lavoro: determinazione del luogo e del tempo, divisione del lavoro, controllo del 
lavoro, domanda di un resoconto in caso di errore. Questa dipendenza non esige 
che il datore di lavoro sia competente nel campo del lavoro controllato. Il tribunale 
parziale degli affari degli operai del Cairo ha giudicato il 23 ottobre 1957 che la 
dipendenza relativa all'organizzazione dell'attore (taba'iyyah tandhimiyyah) dal suo 
datore di lavoro fa di questo contratto un contratto di lavoro. È il caso in cui il dato- 
re di lavoro amministra artisticamente l'attore ed lo controlla, fissando in modo 
esatto il suo ruolo e scegliendo i suoi vestiti ed il modo di esecuzione, qualunque 
sia il genio dell'attore?. 


Se il committente agisce su richiesta dell'appaltatore o sotto il suo controllo, il con- 
tratto è da considerare come contratto di appalto, anche se il materiale è messo a 
disposizione dal committente. 


Se il lavoratore impiega per il suo lavoro una parte o la totalità del suo tempo, lavo- 
ra presso uno solo o parecchi datori di lavoro, o il lavoro costituisce la sua unica 
fonte di reddito o una parte del suo reddito, il contratto è da considerare come con- 
tratto di lavoro se il lavoratore è sottomesso al controllo o alla supervisione del 
committente, come è il caso di una lisciviatrice o di un giardiniere che lavora pres- 
so parecchie persone, sotto il loro controllo e la loro supervisione. Un giornalista 
che lavora in un giornale in cui scrive degli articoli è vincolato da un contratto di 
lavoro. Se, invece, un giornalista indipendente si impegna a scrivere uno o parecchi 
articoli per un giornale dietro pagamento, il contratto in questione è un contratto di 
appalto. 





Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, p. 105-107. 
2 Al-Muhamah, 1957, t. 38, no 176, p. 399. 
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La dipendenza in questione non è una dipendenza economica. Il fatto che il lavora- 
tore dipenda o non dipenda per ciò che riguarda il suo compenso per vivere dal 
datore di lavoro non gioca un ruolo determinante. Ciò che importa è la dipendenza 
giuridica: lavorare sotto il controllo e la supervisione del committente. Questa di- 
pendenza non deve essere necessariamente effettiva ma potenziale. Così il commit- 
tente potrebbe non controllare, in virtù della fiducia che nutre nei confronti del suo 
lavoratore. 


Ma capita che la dipendenza o l'indipendenza sia difficile da determinare a causa 
della natura del lavoro, della vastità del progetto o delle qualifiche degli operai. In 
questo caso, è permesso ai giudici di ispirarsi di altri criteri per determinare la rela- 
zione tra il lavoratore e il committente, come il criterio del compenso e la dipen- 
denza economica. Così il fatto di legare il compenso ad un'unità di tempo, senza 
tenere conto del risultato, potrebbe significare che il committente vorrebbe eserci- 
tare un controllo sul lavoratore. Invece, il fatto di legare il compenso ad un risultato 
o ad una quantità potrebbe essere un segno che il committente non ha intenzione di 
controllare il lavoratore. Ci si può ispirare anche al fatto che il committente occupa 
interamente il tempo del lavoratore o, al contrario, una parte del suo tempo. 


Il lavoratore che effettua a casa con membri della sua famiglia o altri lavoratori un 
lavoro per un committente, secondo un orario da lui fissato e pagando egli stesso il 
loro compenso, è da considerarsi vincolato da un contratto di appalto e non da un 
contratto di lavoro!. 


B) Conseguenze giuridiche della distinzione 


` 


- Nel contratto di lavoro, "il committente è responsabile del danno causato 
dall'atto del suo addetto quando questo atto è stato compiuto dall'addetto nell'e- 
sercizio o a causa delle sue funzioni" (articolo 174, comma 1, egiziano). Que- 
sto non avviene per il committente nel contratto di appalto per il fatto che l'ap- 
paltatore lavora in modo indipendente, a meno che il committente non abbia 
commesso un errore personale, sia intervenuto personalmente nella direzione 
del lavoro dal punto di vista tecnico, o abbia imposto le sue istruzioni ed i suoi 
ordini all'appaltatore. 


- Secondo l'articolo 665 egiziano, l'appaltatore "non può reclamare né il prezzo 
del lavoro né il rimborso delle spese" "se, prima della consegna al committente, 
l'opera perisce per caso fortuito". Questo non avviene per la persona legata da 
un contratto di lavoro. L'operaio ha il diritto al compenso anche se la cosa peri- 
sce. 


- In materia di prescrizione, le prestazioni nate dal contratto di lavoro "si pre- 
scrivono in un anno, a partire dal momento in cui il contratto si conclude" (ar- 
ticolo 698, comma 1, egiziano), ed il salario dovuto agli operai si prescrive an- 
che esso in un anno (articolo 378, comma 1, lett. b egiziano). Nel contratto di 
appalto, invece, le azioni che ne conseguono sono prescritte in quindici anni 
(articolo 374 egiziano), particolarmente per ciò che riguarda la remunerazione 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 10-15; Shanab, p. 25-31; Yasin, p. 93-97; Qirrah, p. 30-36; Anbar, p. 
22-26. 
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dell'appaltatore, salvo che egli eserciti una libera professione (medico, farmaci- 
sta, avvocato, ingegnere, esperto, sindaco sensale, professore o istitutore. In 
questi casi, la prescrizione è di cinque anni, secondo quanto dispone l'articolo 
376 egiziano). 

- Il contratto di lavoro si estingue con la morte dell'impiegato (articolo 697 egi- 
ziano). Il contratto di appalto, invece, non si estingue con la morte dell'appalta- 
tore, a meno che "le attitudini personali di quest'ultimo non siano state prese in 
considerazione all'atto della conclusione del contratto" (articolo 666 egiziano). 


- Il contratto di lavoro è denunciato unilateralmente, a differenza del contratto di 
appalto (articoli 657, comma 2, 692 e 694 egiziani, ed articolo 72 del Codice 
del lavoro egiziano). 

-  L'impiegato beneficia di vantaggi sociali più elevati di quelli di cui beneficia 
l'appaltatore!. 

4) Contratto di appalto - contratto di locazione 


Il contratto di appalto si basa sull'esecuzione di un'opera o sul compimento di un 
lavoro in cambio di una remunerazione (articolo 646 egiziano). La locazione, inve- 
ce, è un "contratto con il quale il locatore si obbliga a fornire al conduttore, per un 
periodo di tempo, il godimento di una cosa determinata, verso un certo corrispetti- 
vo" (articolo 558 egiziano). 


La confusione fra il contratto di locazione e il contratto di appalto può avere luogo 
in relazione a un contratto concluso dal consumatore di un settore pubblico, come 
quello dell'acqua, dell'elettricità o del gas. Si tratta di un contratto di locazione che 
si basa sul collocamento a disposizione di apparecchi della rete dell'acqua, dell'elet- 
tricità o del gas, o contrariamente di un contratto di appalto che consiste nel compi- 
to di fornire questi beni al consumatore? Secondo Al-Sanhouri, si tratta in tal caso 
di un contratto di appalto, disciplinato dall'articolo 668 egiziano, e non di un con- 
tratto di locazione. 


Quando uno spettatore prenota un posto in un luogo di divertimento, il contratto è 
un contratto di appalto, e non un contratto di locazione, poiché esso si basa sull'at- 
tività di intrattenere il pubblico, che costituisce la principale attività del luogo di 
divertimento. 

Una persona si mette d'accordo con il proprietario di un immobile per apporre la 
propria pubblicità sulle sue facciate. Questo contratto è un contratto di appalto se il 
proprietario si impegna a fare il necessario per apporre la pubblicità. Se invece si 
limita a mettere a disposizione le facciate, si tratta di un contratto di locazione. 


Il fatto di mettersi d'accordo con un periodico per disporre di un posto per la pro- 
pria pubblicità è un contratto di locazione e non un contratto di appalto. 


Negli esempi citati più in alto si tiene conto dell'elemento principale del contratto?. 





Shanab, p. 25-27; Qirrah, p. 30-32. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 9-10; vol. 6, p. 11-13; Shanab, p. 23-25; Qirrah, p. 37-40; Anbar, p. 
19-22. 
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5) Contratto di appalto - contratto di deposito 


Il contratto di deposito si basa sulla custodia della cosa nell'interesse del depositan- 
te, in principio gratuitamente (articolo 724 egiziano). Se una contropartita è previ- 
sta, è minima e volta a compensare il depositario delle sue spese, ma non a procu- 
rargli un guadagno. Invece, il contratto di appalto serve spesso come mezzo di 
sostentamento per l'appaltatore. Il compenso di quest’ultimo è, dunque, previsto in 
proporzione al rischio e alle spese che sopporta, ed esso costituisce il suo reddito. 


Per questo fatto, il depositario ha meno responsabilità dell'appaltatore. Il deposita- 
rio ed il depositante hanno diritto di mettere fine al deposito prima del termine, 
salvo che il termine non sia previsto nell'interesse del depositante (articolo 722 
egiziano). Nel contratto di appalto il fatto di mettere fine al contratto implica, inve- 
ce, l'obbligo di risarcire l'altra parte (articolo 663 egiziano). 


Ma capita che il depositario faccia della sua attività un mezzo di guadagno, come 
avviene nel caso dei contratti di custodia professionale: La banca che affitta una 
cassaforte per il deposito dei clienti (locazione delle casseforti); le rimesse pubbli- 
che di automobili. La giurisprudenza e la dottrina sono inclini a qualificare questo 
genere di attività come proprie del contratto di deposito pagante. 


Certi contratti di appalto comportano il deposito: dare la propria automobile ad una 
rimessa per la riparazione. La riparazione è un contratto di appalto, e la custodia 
dell'automobile è un contratto di deposito. Ma Al-Sanhouri opta per un contratto 
unico. Così se l'automobile custodita è rubata, il garagista ha la stessa responsabili- 
tà di un appaltatore. L'articolo 685, lett. c, egiziano esige difatti che l'impiegato 
"conservi con cura gli oggetti che gli sono consegnati per l'esecuzione del suo lavo- 
ro". Si può dire che questa obbligazione si estende anche all'appaltatore. Così l'al- 
lenatore del cavallo, che è messo a sua disposizione, è responsabile in quanto tale 
per la custodia di questo cavallo. 


Ci si trova, tuttavia, davanti ad un contratto di deposito se il contratto di appalto si 
è concluso ma il proprietario interpellato non è venuto a prendere il suo bene. Non 
è un contratto di appalto neanche quando il contratto concerne la custodia dell'au- 
tomobile, ma il garagista è incaricato di lavori secondari come la pulizia quotidiana 
dell'automobile!. 

6) Contratto di appalto - contratto di società 

Secondo l'articolo 505 egiziano, "la società è un contratto con il quale due o più 
persone si obbligano a conferire ad un'impresa economica, beni o servizi allo scopo 
di dividere gli utili e le perdite derivanti da detta impresa". 

Se il socio versa una parte del capitale e partecipa ai guadagni ed alle perdite, si 
tratta di un contratto di società. Se, invece, il suo contributo consiste in un lavoro 
(per esempio ottenere autorizzazioni per le esportazioni) come controprestazione 
del quale riceve un certo importo o una parte degli utili della società, senza parteci- 
pazione alle perdite, il contratto in questione è un contratto di appalto. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 28-29; Qirrah, p. 65-66; Anbar, p. 44-47. 
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La distinzione tra i due contratti consiste nel fatto che nel contratto di societa ogni 
socio ha intenzione di partecipare ad un'attività di responsabilità che comporta un 
certo rischio. L'appaltatore, invece, non ha per nulla intenzione di partecipare ad 
un'attività con gli altri partner. L'intenzione delle parti è sottoposta in questo caso 
all'apprezzamento del giudice!. 


7) Contratto di appalto - mercato di lavori pubblici 


Il contratto di appalto è un contratto di diritto privato; può essere civile, commer- 
ciale o misto, civile per il committente e commerciale per l'appaltatore. Non biso- 
gna tuttavia confonderlo col mercato dei lavori pubblici che è un contratto ammini- 
strativo. 


Il mercato dei lavori pubblici può essere definito come un contratto con il quale la 
pubblica amministrazione incarica una persona di diritto privato a fare un lavoro 
riguardante un bene immobile nell'interesse pubblico, in cambio di una remunera- 
zione. Tre condizioni devono essere soddisfatte: 


- Il contratto deve avere ad oggetto un bene immobile: I lavori che hanno ad 
oggetto degli aerei o delle navi non rientrano in questa categoria, anche se il 
contratto in questione può essere un contratto amministrativo che soddisfa le 
sue condizioni. 


- Il lavoro deve essere eseguito per conto di una persona giuridica pubblica che 
fa parte dell'amministrazione centrale o regionale. Il bene immobile non deve 
essere, tuttavia, necessariamente di proprietà di questa persona giuridica. 


- Il lavoro deve essere eseguito nell'interesse pubblico, anche se non è legato al 
bene pubblico o ad un settore pubblico, come avviene nel caso del contratto 
dello Stato stipulato in vista della costruzione di case da locare a canoni mode- 
rati al ceto sociale meno abbiente o ai funzionari, o in vista della ricostruzione 
di un forno distrutto appartenente ad un privato, ma nell'interesse pubblico. 


Se questi criteri sono soddisfatti, il contratto è un contratto di lavori pubblici che 
non è disciplinato dal diritto privato. 


La qualifica di un contratto come contratto di lavori pubblici non dipende dall'ese- 
cutore, ma dal committente. Così se l'appaltatore è lo Stato e il committente è un 
privato, il contratto è un contratto di appalto. Ciò comporta, evidentemente, la ne- 
cessità di determinare quando si è in presenza di una persona privata e quando di 
una persona pubblica, soprattutto nel caso delle società per azioni pubbliche e le 
società di economia mista nelle quali partecipa lo Stato. L'opinione dominante della 
dottrina tende, tuttavia, a ritenere che i contratti conclusi dalle società per azioni 
pubbliche e dalle società di economia mista siano disciplinati dal diritto privato?. 





Al-Sanhouri, 7, t. 1, p. 29-30; Qirrah, p. 67; Anbar, p. 47-48. 
Shanab, p. 50-53; Anbar, p. 48-54; Qirrah, p. 68-70. 
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Capitolo II. 
Conclusione del contratto di appalto 


Come per ogni contratto, la conclusione del contratto di appalto necessita di tre 
elementi: il consenso delle parti, l'oggetto e la causa. Non potendo fare qui un trat- 
tato generale sui contratti', ci limitiamo a trattare gli elementi essenziali in relazio- 
ne al contratto di appalto. 


I. Consenso 


Il codice tunisino precisa all'articolo 828 che "Il contratto si perfeziona [...] con il 
consenso delle parti". L'articolo 830 aggiunge: "Il noleggio di lavori e quello di 
servizi sono validi solamente se le parti contraenti hanno la capacità di obbligarsi; 
l'interdetto ed il minore devono essere assistiti dalle persone sotto la cui autorità 
sono posti". Si ritrovano queste norme agli articoli 723 e 725 marocchini, 706, 
comma 3, e 708 mauritani, e 625 e 626 libanesi. 


Il codice egiziano ed i codici arabi che se ne sono ispirati non trattano la questione 
del consenso nel quadro delle disposizioni relative al contratto di appalto. Sono 
dunque le norme generali che si applicano. 


Affinché ci sia consenso, occorre che le due volontà siano concordi, e che i due 
consensi siano validi. E ciò che spiegheremo nei seguenti punti. 


1) Due volontà concordi 
A) Concordanza tra l'offerta e l'accettazione 


Secondo l'articolo 89 egiziano, "il contratto si forma con lo scambio delle volontà 
concordi delle due parti e con l'osservanza delle formalità che la legge esige per la 
conclusione del contratto". 


L'articolo 646 egiziano specifico per il contratto di appalto precisa che con questo 
contratto "una delle parti si obbliga ad eseguire un'opera o a compiere un lavoro 
verso un corrispettivo che l'altra parte si impegna a pagargli". 


Occorre, dunque, che l'offerta e l'accettazione siano concordi in relazione a ciò che 
riguarda la natura del contratto, l'attività oggetto del contratto, e la remunerazione. 


La volontà può esprimersi in modo esplicito o implicito. Nessuna forma è richiesta, 
poiché il contratto di appalto, come indicato più in alto, è un contratto consensuale, 
vale a dire che si forma col solo consenso delle parti. 

Il consenso deve vertere sulla natura del contratto. Così se una parte intendeva fare 
una cosa in cambio di una remunerazione, mentre l'altra parte pensava di ricevere 
la prestazione gratuitamente, non c'è contratto. 

Il consenso deve vertere anche sull'attività prevista dal contratto. Così se una parte 
si è messa d'accordo di fare una cosa in cui la materia prima è fornita dal commit- 
tente, ma quando ha realizzato la cosa si rivela che il committente ne voleva un'al- 
tra, non c'è contratto. 


Per maggiori dettagli, si veda Al-Sanhouri, vol. 1, p. 142-393. 
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Il consenso deve avere ad oggetto anche la remunerazione. Ma la remunerazione 
non deve essere necessariamente precisata nel contratto. Difatti, l'articolo 659 egi- 
ziano dispone: "Se il prezzo non è stato fissato in anticipo, deve essere determinato 
in base al valore del lavoro e alle spese dell'appaltatore". 


Il fatto che il consenso possa essere implicito non significa, pertanto, che sia pre- 
sunto. Occorre che sia reale, e la parte che sostiene che il consenso è reale deve 
provarlo. Così se un architetto crea un progetto senza che il committente glielo 
chieda, sperando che gli piacerà e l'incaricherà della sua esecuzione, ciò non pre- 
suppone l'esistenza di un consenso. Il committente non è tenuto a pagare l'architetto 
per il suo progetto poiché non esiste contratto vincolante. Se, però, il committente 
esegue il progetto, l'architetto può ricorrere contro di lui in virtù non del contratto 
di appalto, ma dell'arricchimento senza causa!. 


B) Progetto, preventivo e capitolato 


Generalmente il contratto di appalto, soprattutto nei grandi contratti di costruzione, 
è corredato di un progetto, di un preventivo e di un capitolato. Questi tre elementi 
possono essere presentati separatamente o contenuti nel contratto se stesso. 


Il contratto di appalto può essere preceduto anche da un preventivo e da un proget- 
to. Il fatto che il committente sia d'accordo che l'appaltatore gli presenti tali docu- 
menti non significa pertanto che il committente sia vincolato definitivamente. Di- 
fatti, il committente può rifiutare l'offerta perché il preventivo non gli conviene, o 
perché rinuncia definitivamente al progetto o per altre ragioni. Non è tenuto a com- 
pensare l'appaltatore per il lavoro che ha intrapreso a meno che non ci sia stato un 
accordo preliminare tra i due. Ma se è il committente che ha chiesto all'appaltatore 
di fornirgli un progetto ed un preventivo, una tale domanda costituisce di per sé un 
contratto di appalto reggendosi su questi due elementi. Nel caso in cui il commit- 
tente rinuncia al progetto dopo la preparazione del progetto e del preventivo, deve 
remunerare l'appaltatore per il suo lavoro. Se la remunerazione non è stata fissata in 
anticipo, sarà stimata in virtù dei commi 1 e 2 dell'articolo 660 egiziano che enun- 
cia’: 
1) L'architetto ha diritto a un compenso distinto per la preparazione del progetto 
e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei lavori. 
2) Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli 
USI. 
Ritorneremo su questo argomento in seguito. 
C) Il concorso 
Il contratto di appalto può avere luogo tramite un concorso incentrato sul progetto 
o sul costo meno elevato. Il committente fa un annuncio per la realizzazione di un 
progetto, indicando le condizioni, chiama una commissione incaricata di esaminare 


1 progetti presentati dai diversi concorrenti e prevede una ricompensa per il vincito- 
re, che può consistere nella concessione della realizzazione del progetto. Può 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 35 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 37- 
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esprimere anche delle riserve indicando che non è tenuto ad accettare uno dei pro- 
getti presentati, ma prevedendo una ricompensa per il migliore. Se non ha espresso 
tali riserve, ciò significa che è tenuto ad affidare il progetto al vincitore. Se non 
glielo affida senza valide ragioni, deve risarcirlo interamente per il danno subito e 
per il guadagno che non ha potuto realizzare. Gli altri concorrenti non hanno, inve- 
ce, diritto a nessun compenso. Questo si applica anche nei concorsi che si basano 
sul costo meno elevato, aggiudicati per mezzo di asta pubblica o di presentazione 
di offerte in buste sigillate'. 


D) Prova del contratto di appalto 


Il legislatore egiziano ha previsto solo un particolare mezzo di prova relativo al 
contratto di appalto. L'articolo 658 egiziano esige la forma scritta per l'accordo 
relativo ad un aumento del prezzo forfettario se il contratto stesso è stato concluso 
per iscritto. Questo articolo enuncia: 


1) Quando il contratto è concluso ad un prezzo forfettario, secondo un accordo 
convenuto con il committente, l'appaltatore non può esigere allora nessun au- 
mento di prezzo anche se modifiche o addizioni siano state apportate al proget- 
to, salvo che queste modifiche o addizioni non siano dovute ad un errore del 
committente o che non siano state autorizzate da lui e che il loro prezzo sia con- 
venuto con l'appaltatore. 


2) Questo accordo deve essere stabilito per iscritto, salvo che il contratto stesso 
non sia stato concluso verbalmente. 


Per il resto, si applica la disciplina contenuta nella legge 25/1968, relativa alla pro- 
va in materia civile e commerciale. L'articolo 60 della legge egiziana relativa alle 
prove dispone a questo riguardo: 


1) Salvo patto o disposizione contraria, e in materia non commerciale, la prova 
di un atto giuridico o quella dell'estinzione dell'obbligazione, non è ammessa 
per testimoni se il valore è superiore a L.E. 20 o è indeterminato. 
2) L'obbligazione va valutata in base al suo valore al momento della conclusio- 
ne dell'atto giuridico. La prova testimoniale è ammessa se il valore dell'obbligo 
supera L.E. 20, solo per effetto del cumulo degli interessi e accessori al capitale. 
3) Se l'azione comprende più domande provenienti da diverse fonti, ogni do- 
manda il cui valore non supera L.E. 20 può essere provata per testimoni, ancor- 
ché il totale delle domande superi detta somma, e ancorché le domande abbiano 
origine da rapporti intercorrenti tra le parti, o da atti giuridici della stessa natura. 
4) Il pagamento parziale sarà stimato rispetto al pagamento originario. 

D'altra parte, se il contratto di appalto è un contratto commerciale, può essere pro- 

vato con tutti i mezzi, qualunque sia il suo valore?. 

La distinzione è, dunque, semplice. Se si tratta di un contratto di diritto privato, la 

prova non può essere data per testimoni a meno che: 


- il suo valore non sia inferiore a 20 L.E., o 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, 
7,t.1 


p. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 
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- non ci sia una convenzione o disposizione contraria. 


Se si tratta di un contratto commerciale, tutti i mezzi di prova sono permessi, ivi 
compresa la prova per testimoni, qualunque sia l'importo dell'obbligazione. Occor- 
re a tal fine che il litigio sia tra commercianti e relativo ai rapporti commerciali. 


Se, invece, l'atto stipulato fra commercianti è di natura privata o se l'atto stipulato 
fra privati è di natura commerciale, la prova deve essere data per iscritto se l'impor- 
to è superiore a 20 L.E. 


Se l'atto è misto, commerciale per un verso e privato per l'altro, e l'importo è supe- 
riore a 20 L.E., il privato può ricorrere alla testimonianza, mentre il commerciante 
non potrebbe farlo. La Corte di Cassazione ha deciso che l'appaltatore che realizza 
una costruzione non può ricorrere alla prova per testimoni dei lavori supplementari 
che il committente gli aveva autorizzato di effettuare, poiché il contratto di appalto 
è considerato come non commerciale rispetto al committente. 


Se nasce una controversia tra due commercianti, e l'atto è di natura commerciale 
solamente per una persona, quello per cui l'atto è commerciale deve rispettare le 
regole della prova commerciale, e quello per cui l'atto non è commerciale deve 
rispettare le regole della prova civile. 


Anche i debiti commerciali fanno eccezione e possono essere provati con tutti i 
mezzi. 


Se il giudice, tuttavia, ritiene che è necessario ricorrere alla prova scritta in materia 
commerciale per ragioni di equità o perché gli importi sono eccessivamente elevati, 
egli può esigerlo. 

La prova scritta in materia commerciale è richiesta anche nei due seguenti casi: 


- in presenza di un accordo tra i commercianti che preveda che tutti i loro rapporti 
vengano disciplinati per scritto; 


- se la legge esige la forma scritta: come è il caso degli articoli 40-46 e 62 del 
codice del commercio egiziano, e 3, 90, 150, 174 del codice marittimo egiziano. 


Le parti possono decidere, implicitamente o esplicitamente, di non rispettare le 
norme precedenti, ivi comprese quelle in materia commerciale, decidendo così di 
rifiutare o ammettere la prova per testimoni. 


E) Natura civile e natura commerciale del contratto di appalto 


Per quel che riguarda il committente, il contratto di appalto è in linea di principio 
un contratto di diritto civile. È il caso di una persona che chiede ad un sarto di far- 
gli un abito o ad un appaltatore di costruirgli una casa, prescindendo dal fatto che la 
materia sia dell'uno o dell'altro. 


Se il committente è un commerciante, ma il contratto riguarda una cosa personale 
che non rientra nell'ambito del proprio commercio, il contratto rispetto a lui è un 
contratto di diritto civile. 


Se, invece, il committente è un commerciante e chiede ad un appaltatore di co- 
struirgli una fabbrica o di riparargli una macchina che utilizza nel proprio commer- 
cio, il contratto rispetto a lui è un contratto commerciale. Parimenti il contratto è 
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commerciale se il committente è un commerciante di mobili e chiede ad un fale- 
gname di fargli dei mobili che ritiene di vendere. 


Per quel che riguarda l'appaltatore, il contratto può essere civile o commerciale 
secondo la natura del lavoro che svolge. Si tratta di un contratto civile, se la sua 
attività non è considerata come un'attività commerciale. Si considerano come lavori 
di diritto civile le professioni intellettuali: attore, disegnatore, architetto, scrittore, 
anche se una parte del contratto è qualificata come contratto commerciale. Lo stes- 
so avviene per le libere professioni: medici, avvocati, contabili, anche se ricorrono 
all'aiuto altrui. 


Se, invece, i liberi professionisti esercitano insieme alla loro professione un'attività 
commerciale predominante rispetto alla professione indipendente, si è di fronte ad 
un contratto commerciale. È il caso dell'architetto che non si limita a fare il proget- 
to, ma si occupa anche dell'operazione di costruzione, dell'importazione delle mate- 
rie e degli strumenti e del reclutamento degli operai e tecnici necessari. 


È anche considerato come contratto commerciale il contratto che ha ad oggetto un 
lavoro previsto dall'articolo 2 del codice del commercio egiziano. È il caso del 
contratto avente ad oggetto un'attività industriale (lavoro o modifica delle materie 
prime, materie messe a disposizione dal committente o dall'appaltatore): cucitura, 
tessitura, macinazione di grani, riparazione di automobili, pulizia di vestiti o la loro 
colorazione, a prescindere dal fatto che la materia utilizzata sia stata fornita 
dall'appaltatore o meno. Per quest’ultimo, il contratto in questione è un contratto 
commerciale. 


Se l'appaltatore stesso fornisce anche il materiale, la costruzione di edifici è un 
contratto commerciale di appalto. Se, invece, egli si limita ad offrire il suo lavoro e 
la sua esperienza, ci sono delle divergenze in dottrina e in giurisprudenza allor- 
quando si predilige la qualifica commerciale. Se l'appaltatore sfrutta una sala di 
cinema o un locale di musica o di danza, il suo contratto con i propri clienti è un 
contratto commerciale per lui. 


Se il contratto di appalto è un contratto commerciale per una delle due parti, questa 
può rivolgersi al tribunale commerciale, utilizzando i mezzi di prova commerciali. 
Se si tratta di parecchie persone, esse sono solidali senza necessità di accordo spe- 
ciale, la solidarietà essendo presunta nelle materie commerciali. Se si tratta di co- 
struzione, l'appaltatore non può provare per testimoni che il committente lo ha au- 
torizzato ad effettuare dei lavori supplementari a quelli previsti nel contratto, per- 
ché il contratto in questione non era un atto commerciale rispetto al committente!. 


2) Condizioni di validità del consenso 


Come in ogni contratto, affinché si possa tenere conto di due volontà concordi in 
materia di contratto di appalto, occorre che le due parti del contratto abbiano la 
capacità richiesta dalla legge e l'assenza di vizi della volontà. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 42-45; Shanab, p. 53-57; Qirrah, p. 71-77. 
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A) Capacita di concludere un contratto di appalto 


Il contratto di appalto obbliga il committente a pagare una remunerazione all'appal- 
tatore, e quest’ultimo "ad eseguire un'opera o a compiere un lavoro" (articolo 646 
egiziano) ed eventualmente fornire "la materia sulla quale o con l'aiuto della quale 
l'appaltatore esegue il lavoro" (articolo 647, comma 1, egiziano). Si tratta, dunque, 
di un contratto di disposizione. Questo esige che entrambe le parti abbiano la capa- 
cità. 

a) Capacità del committente 

Il committente paga l'appaltatore. Il suo atto può comportare un guadagno o una 
perdita. Deve, dunque, beneficiare della capacità di disporre. Questo significa che 
deve essere maggiore di età e non interdetto in virtù dell'articolo 44 egiziano che 
enuncia: 


1) Tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età, sane di mente e non in- 
terdette, sono pienamente capaci di esercitare i diritti civili. 


2) La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno secondo il ca- 
lendario gregoriano. 


Il minore o l'interdetto, anche se è autorizzato ad amministrare i suoi beni, non può 
concludere un contratto di appalto in qualità di committente. E se conclude un tale 
contratto, questo è annullabile nel suo interesse. Neanche il suo rappresentante 
legale può concludere un contratto simile. Un minore o un interdetto che vuole 
sfruttare il suo denaro costruendo un edificio, per esempio, deve innanzitutto chie- 


dere l'autorizzazione del tribunale per farlo. 
La dottrina distingue, tuttavia, tra due situazioni: 


- Un contratto che ha ad oggetto la creazione di una cosa nuova, la costruzione di 
una nuova casa o il miglioramento di una cosa già esistente esige una capacità 
completa. Neanche il rappresentante legale del minore o dell'interdetto potrebbe 
agire al suo posto senza l'autorizzazione del tribunale. 


- Un contratto che ha ad oggetto il mantenimento o la ristorazione (per esempio 
di una casa) è considerato come un atto di amministrazione che necessita sola- 
mente della capacità di amministrare. È il caso del minore o di un soggetto che 
ha una capacità ridotta, ma che è autorizzato a prendere possesso dei suoi beni 
per amministrarli (articoli 55, 56 e 67 del decreto egiziano relativo alla tutela sui 
beni). Allo stesso modo è considerato atto di amministrazione il contratto con 
cui si chiede la confezione di mobili o di abiti di cui si ha bisogno. Questi atti 
possono essere oggetto del contratto di appalto valido tanto per il minore che 
per il suo rappresentante senza necessità di chiedere l'autorizzazione al tribuna- 
le!. 

b) Capacità dell'appaltatore 

L'appaltatore deve effettuare un lavoro, addirittura fornire la materia. Può essere 

ritenuto responsabile degli atti compiuti in esecuzione del contratto di appalto, ed 

obbligato a risarcire il committente per eventuali danni subiti. La sua attività può 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 46; Shanab, p. 80-81; Qirrah, p. 88-89. 
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comportare un guadagno o una perdita. Deve, dunque, beneficiare della capacità di 
disporre come il committente, e se contrae pur essendo un minore o un interdetto, il 
suo contratto è annullabile nel suo interesse. Tuttavia, l'artigiano minore di età (fa- 
legname, ecc.) che può guadagnare da vivere con il suo lavoro, ha la possibilità di 
concludere un contratto di appalto che fa abitualmente parte del suo mestiere. 


In questo caso il contratto di appalto può essere assimilato al contratto di lavoro 
previsto dall'articolo 62 del decreto egiziano sulla tutela sui beni che dice: "Il mino- 
re può concludere un contratto di lavoro individuale conformemente alle norme 
della legge ed il tribunale può, su domanda del tutore o degli esercenti la potestà, 
annullare questo contratto nell'interesse del minore, del suo avvenire o per altri 
interessi apparenti". Il minore che ha sedici anni può disporre del denaro guadagna- 
to in virtù dell'articolo 63 del suddetto decreto, che dispone: "Il minore di sedici 
anni compiuti è capace di disporre del guadagno realizzato con il suo lavoro, che 
sia uno stipendio o altro. La sua obbligazione non potrebbe superare il valore dei 
beni che guadagna con il suo mestiere o con la sua professione. Tuttavia, il tribuna- 
le può, se lo giudica necessario, restringere la capacità del minore di disporre dei 
beni suddetti, applicando le norme della tutela e della curatela". Anche se non ha 
raggiunto sedici anni compiuti, gli si attribuisce una parte o la totalità del suo com- 
penso per le spese personali, con il potere di disporre, secondo l'articolo 61 del 
suddetto decreto, che enuncia: "Il minore ha la capacità di disporre del bene che gli 
è stato attribuito o normalmente messo a sua disposizione in vista delle sue spese. 


"i 


Può obbligarsi a tal fine nei limiti di questo bene". 
c) Capacità di contrarre con lo Stato o le istituzioni statali 


L'articolo 1 del decreto presidenziale egiziano 1203/1961, modificato nel 1962, 

dispone: 

Salvo decisione del Presidente della Repubblica, non è permesso al governo, al- 
le istituzioni pubbliche e alle società di capitali in cui lo stato partecipa al 25%, 
affidare i lavori di appalto ed i lavori pubblici alle società di capitale in cui il 
governo o le istituzioni pubbliche partecipano al 50%. 

Questa restrizione non è applicabile ai lavori il cui valore non supera 100'000 
L.E. purché non siano divisi. L'insieme dei lavori affidati in un anno ad un solo 
appaltatore non può superare l'importo di 100'000 L.E., a prescindere dal fatto 
che questi lavori gli siano stati affidati da una sola o da molte delle istituzioni 
citate nel primo comma. 

Questo articolo divide gli appaltatori in due categorie: 

- Gli appaltatori del settore pubblico: Sono le società di capitale in cui lo Stato o 
le istituzioni pubbliche hanno almeno il 50% di partecipazione. Questi hanno 
una capacità assoluta. 

- Gli appaltatori del settore privato: Sono le società il cui capitale è di proprietà di 
privati o di organismi privati. Questi sono sottoposti alla suddetta limitazione. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 46-47; Shanab, p. 81-82; Qirrah, p. 89-89. 


29 


È opportuno notare che i contratti conclusi dagli appaltatori col governo o le istitu- 
zioni pubbliche sono considerati come contratti di lavori pubblici, mentre i contratti 
conclusi con le società ad economia mista (partecipazione statale al capitale del 
20%) sono considerati come contratti di appalto disciplinati dal diritto privato. 


In caso di violazione di questa regola, il contratto è considerato come affetto da 
nullità assoluta!. 


B) Assenza di vizio di volontà 


Il consenso nel contratto di appalto può essere viziato, come in tutti gli altri con- 
tratti consensuali, con la frode, l'errore, il dolo, la violenza o lo sfruttamento?. Due 
punti hanno qui, tuttavia, delle applicazioni particolari per ciò che riguarda il con- 
tratto di appalto. 


a) Errore nella persona dell'appaltatore 


Normalmente l'errore nella persona dell'appaltatore non inficia la validità del con- 
tratto. Il committente potrebbe avere, tuttavia, un interesse a trattare con un appal- 
tatore di fama per il fatto che può avere fiducia in lui o può contare sulla sua com- 
petenza. La persona dell'appaltatore in questo caso è un elemento essenziale del 
contratto. Per questo motivo, l'articolo 661, comma 1, egiziano vieta all'appaltatore 
di affidare l'esecuzione del lavoro ad un subappaltatore "se la natura del lavoro" 
presuppone un richiamo ad attitudini personali. L'articolo 666 egiziano dispone 
anche che "il contratto d'appalto si estingue con la morte dell'appaltatore se le atti- 
tudini personali di questo sono state prese in considerazione all'atto della conclu- 
sione del contratto". 


b) Errori di calcolo 


L'articolo 123 egiziano dispone: "Gli errori di calcolo o di scrittura non pregiudica- 
no la validità del contratto e debbono essere corretti". 


II. Consenso sull'oggetto delle obbligazioni delle parti 


L'articolo 782 giordano prevede: "Il contratto di appalto deve descrivere il suo 
oggetto, stabilire la sua natura, il suo importo, il metodo e la durata della sua ese- 
cuzione e fissare la sua contropartita". Questa disposizione è ripresa dall'articolo 
380, comma 1, sudanese e dall'articolo 874 emiratino. Non esiste un equivalente di 
questo articolo né nel codice civile egiziano, né negli altri codici che si sono ispira- 
ti a questo codice, né nei codici tunisino, marocchino, libanese e mauritano, ma il 
suo contenuto può essere dedotto delle disposizioni generali e speciali. 


1) Consenso sull'oggetto delle obbligazioni dell'appaltatore 


Non esistono norme particolari relative all'oggetto dell'obbligazione dell'appaltato- 
re. Si applicano‘, in tal caso, le norme generali. Le condizioni sono che il lavoro sia 
(A) possibile e (B) determinato o determinabile. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 47-50; Shanab, p. 77-79; Qirrah, p. 90-92. 

Queste domande sono trattate principalmente negli articoli 119-130 egiziano. Per maggiori detta- 
gli, si veda Al-Sanhouri, vol. 1, p. 236-305. 

3. Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 50-51; Qirrah, p. 93-94. 

Per maggiori dettagli, si veda Al-Sanhouri, vol. 1, p. 306-337. 
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A) Oggetto possibile 

Per impegnarsi ad effettuare un lavoro, occorre che questo lavoro sia possibile. Se 
è Impossibile, il contratto è nullo. Si applica qui l'adagio: "All'impossibile nessuno 
è tenuto", adagio enunciato all'articolo 132 egiziano: "Se il contratto ha per oggetto 
una prestazione impossibile, il contratto è nullo". 


Si distingue a questo riguardo tra la nullità assoluta e la nullità relativa. La nullità 
assoluta è un'impossibilità oggettiva al riguardo del lavoro in sé, qualunque sia la 
persona che s'impegna. Questa impossibilità può essere materiale o giuridica. Così 
un appaltatore che si impegnerebbe a produrre con un minerale ordinario una so- 
stanza preziosa conclude un contratto il cui l'oggetto è materialmente impossibile. 
D'altra parte, l'avvocato che si impegnasse a proporre un appello quando il termine 
per l'appello è ormai decorso inutilmente, conclude giuridicamente un contratto 
impossibile. Se l'impossibilità preesisteva prima della stipulazione del contratto, 
essa impedisce la conclusione del contratto. Se, invece, ha avuto luogo dopo la 
stipulazione del contratto, questo si conclude ma l'appaltatore risponde del danno 
che ha fatto subire in caso di negligenza da parte sua. Il contratto può essere sciolto 
anche se è obbligatorio per entrambe le parti. 


La nullità relativa è quella che non dipende dal lavoro, ma dalla persona del con- 
traente. Così, quando l'appaltatore si impegna a fare un lavoro tecnico al di sopra la 
sua capacità, ma fattibile per altri, il contratto è considerato come relativamente 
impossibile, che questa impossibilità abbia avuto luogo prima o dopo il contratto. 
In questo caso, il contratto non è nullo, ma può essere sciolto a causa dell'impossi- 
bilità di esecuzione della prestazione, e l'appaltatore risponde del danno che ha 
causato’. 


B) Oggetto determinato o determinabile 
Due articoli egiziani sono applicabili in questo campo: 


Articolo 95 - Quando le parti hanno espresso il loro accordo su tutti i punti es- 
senziali del contratto e si sono riservate di accordarsi su delle questioni margi- 
nali in seguito, senza stipulare che, in mancanza di un tale accordo, il contratto 
non potrebbe ritenersi concluso, questo contratto è reputato concluso; le que- 
stioni marginali saranno, allora, in caso di litigio, determinate dal tribunale con- 
formemente alla natura dell'affare, alle prescrizioni della legge, degli usi e 
dell'equità. 

Articolo 133 - 1) Se l'oggetto dell'obbligazione non è una cosa certa, essa deve, 
a pena di nullità, essere determinato quanto a sua specie e a quantità. 


2) Peraltro, è sufficiente che l'oggetto sia determinato quanto a specie, se il con- 
tratto dà modo di precisare la quantità. In mancanza di accordo circa la qualità o 
se questa non può essere dedotta dalla consuetudine o da altra circostanza, il de- 
bitore deve fornire una cosa di qualità media. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 52-53; vol. 1, p. 313-315. 
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Occorre che il consenso reciproco e unanime delle due parti verta sul lavoro ad 
effettuare. Se una parte intendeva la costruzione di una casa, e l'altro la sua ristrut- 
turazione, il contratto di appalto non è concluso. 


La determinazione del lavoro deve cadere sulla sua natura e le sue qualità. Non è 
sufficiente dire "costruzione di un edificio". Bisogna specificare anche che si tratta 
di un edificio da realizzare sulla base di determinati progetti, su una determinata 
superficie, da costruire con una determinata materia. Se si tratta di una riparazione, 
bisogna precisare che la riparazione ha ad oggetto un'automobile, ecc. e precisare la 
riparazione da fare. Se questa riparazione non è specificata, l'appaltatore può effet- 
tuare tutte le riparazioni che giudica necessarie. 


La determinazione del lavoro si fa nel contratto. Per quel che riguarda le costruzio- 
ni, la pratica esige la presenza di differenti documenti: l'accordo, il capitolato, il 
preventivo ed i progetti. Questi documenti si completano e servono ad interpretare 
le clausole del contratto per determinare la volontà comune delle parti. In caso di 
divergenze, si prova a rimediare a queste divergenze, basandosi su un documento 
piuttosto che sull'altro. Così il capitolato prevale sul preventivo, e l'elenco dei prez- 
zi prevale sul preventivo, le condizioni scritte a mano prevalgono sulle condizioni 
stampate, le condizioni scritte prevalgono sui progetti, i progetti a grande scala 
prevalgono sui progetti a piccole scale. 


Quando il lavoro non è determinato, il contratto è concluso se questo lavoro è al- 
meno determinabile, come avviene nel caso del contratto contenente degli elementi 
sufficienti a permettere questa determinazione. Lo stesso può dirsi del contratto 
riguardante la ristrutturazione di una casa senza determinare in cosa consiste questa 
ristrutturazione, prevedendo che un ingegnere effettuerà un controllo dell'edificio e 
delle sue parti da riparare. 


Se l'oggetto del contratto non è determinato o determinabile, il contratto di appalto 
è considerato nullo'. 


2) Consenso sulla remunerazione 


Affinché ci sia contratto di appalto, occorre un consenso concorde sulla remunera- 
zione da parte del committente e in favore dell'appaltatore. La remunerazione deve 
essere prevista nel contratto, determinata o determinabile e legale. 


A) Presunzione della remunerazione 


Affinché ci sia un contratto di appalto occorre che la remunerazione sia prevista o 
supposta essere prevista nel contratto. 


Il semplice fatto che la remunerazione non sia stata indicata nel contratto, non si- 
gnifica che si tratti automaticamente di un contratto a titolo gratuito. A tal fine 
occorrerebbe in più che l'appaltatore abbia l'intenzione di fare una prestazione gra- 
tuita. Si presume, difatti, che il lavoro è effettuato normalmente contro remunera- 
zione. Il progetto preparatorio egiziano prevedeva all'articolo 881: "Una remunera- 
zione deve essere considerata come tacitamente convenuta, quando, secondo le 
circostanze, c'è motivo di presumere che la cosa o il lavoro chiesto sono effettuati 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 53-54; vol. 1, p. 315-318. 
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solamente mediante remunerazione". La commissione di revisione ha abrogato 
questo articolo e ha rinviato alle regole generali'. Si applica qui l'articolo 681 egi- 
ziano relativo al contratto di lavoro che dispone: "La prestazione di servizio si pre- 
sume eseguita in cambio di un compenso, se non è usuale che il lavoro che è ogget- 
to di questo servizio sia effettuato gratuitamente o se questo lavoro rientra nella 
professione di quello che l'esegue". La disposizione del progetto egiziano è stata 
tuttavia ripresa dal codice iracheno (articolo 880, comma 2). 


Si presume l'esistenza di una remunerazione in base all'importanza del lavoro chie- 
sto. Così, se un appaltatore si impegna a costruire una casa, l'importanza della co- 
struzione e del lavoro dell'appaltatore implica che questo lavoro dovrà essere paga- 
to. Si ritiene generalmente che il medico, l'architetto, l'avvocato ed il contabile 
lavorano contro remunerazione, anche se questa remunerazione non è stata men- 
zionata dalle parti nel contratto. Questo principio è applicato dall'articolo 660 egi- 
ziano per quel che riguarda l'architetto: 


1) L'architetto ha diritto a un compenso distinto per la preparazione del progetto 
e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei lavori. 


2) Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli 
usi’. 
L'articolo 837 tunisino prevede che la convenzione di un prezzo o compenso è 
sempre presunta nei seguenti casi: 
1) Se si tratta di servizi o di lavori che non è usuale compiere gratuitamente; 
2) Quando colui che li compie ne fa la sua professione o il suo statuto; 


3) Se si tratta di un affare commerciale o di un fatto compiuto da un commer- 
ciante nell'esercizio del suo commercio. 
Una disposizione similare si trova negli articoli 732 marocchino, 631 libanese e 
714 mauritano. 
B) Determinazione della remunerazione 
Secondo una regola generale, la remunerazione è determinata nel contratto o è, 
almeno, determinabile. Difatti non si può parlare di volontà concorde se le due 
parti non erano informate sulla remunerazione. 
Peraltro, si constata nei contratti di poca importanza che le due parti si mettono 
d'accordo sul lavoro e lasciano da parte la remunerazione allorquando intendevano 
un lavoro contro remunerazione. 
L'articolo 659 egiziano dispone: 
Se il prezzo non è stato fissato in anticipo, deve essere determinato in base al 
valore del lavoro e alle spese dell'appaltatore. 
Questo significa che non è necessario determinare la remunerazione nel contratto. 


Ma occorre che le due parti non siano in disaccordo sulla remunerazione al mo- 
mento della conclusione del contratto, perché questo disaccordo impedirebbe la 





Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, p. 45. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 147-148; Shanab, p. 63-64; Qirrah, p. 101-102. 
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formazione del contratto. Si può dire, dunque, che la remunerazione può essere 
stabilita dalle parti o conformemente alla legge. 


a) Determinazione per opera delle parti 


Le parti sono libere di determinare l'importo e la natura della remunerazione, che 
può consistere in somme di denaro, nel trasferimento di proprietà di beni o in un 
Servizio. 


La determinazione può essere esplicita o implicita. In quest’ultimo caso, si può 
dedurre dalla circostanza che le parti intendevano una remunerazione secondo gli 
usi del mestiere o secondo il prezzo chiesto in un'operazione precedente tra le due 
parti. 

La determinazione può essere su preventivo o forfettaria. Nel primo caso, la remu- 
nerazione varia secondo la quantità dell'unità di misura. Nel secondo, il prezzo 
fissato resta immutabile per le due parti qualunque siano le circostanze ulteriori, 
eccetto 1 casi fortuiti. 


Le parti possono mettersi anche d'accordo non sulla remunerazione, ma sui principi 
con cui fissare questa rimunerazione. Il contratto è concluso se questi principi sono 
abbastanza chiari da evitare controversie. Nei contratti di costruzione, la determi- 
nazione della remunerazione si fa dopo la fine dei lavori effettivamente eseguiti 
sulla base dei prezzi di ogni servizio convenuto nel contratto. Si può fissare anche 
la remunerazione dell'architetto sulla base di una percentuale del costo finale della 
costruzione. 


La determinazione della remunerazione può essere fatta anche dopo la conclusione 
del contratto di appalto. Il committente è tenuto qui ad onorare i suoi impegni come 
se la remunerazione fosse stata fissata al momento del contratto!. 


Le parti non possono determinare, tuttavia, una remunerazione in violazione della 
legge. Così l'articolo 472 egiziano prevede: 


Gli avvocati non possono, né direttamente né per interposta persona, compiere 
con i loro clienti alcun atto relativo ai diritti in contestazione, se assumano la di- 
fesa di tali diritti, a pena di nullità dell'atto. 


In virtù di questo articolo, gli avvocati non possono convenire con loro clienti che i 
loro onorari saranno una parte dei beni oggetto del litigio. Si ritrova una disposi- 
zione similare negli articoli 836 tunisino, 731 marocchino, 629 libanese e 713 mau- 
ritano, disposizione inclusa nel contratto di industria. 


b) Determinazione per legge 


Se le due parti hanno approssimato la remunerazione ma non si sono messe d'ac- 
cordo, in questo caso il contratto non sussiste, poiché manca uno degli elementi 
costitutivi. Ma se le parti hanno custodito il silenzio sulla remunerazione e non 
l'hanno considerata né esplicitamente né implicitamente e il contratto non contiene 
elementi che permettono di determinarla, il contratto è valido ed è la legge che 
interviene per determinare la remunerazione. Se le parti non riescono a determinare 
la remunerazione, ciascuna di esse ha il diritto di rivolgersi al giudice per determi- 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 56-59; Shanab, p. 64-68; Qirrah, p. 103-104. 
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narla sulla base del valore del lavoro e delle spese dell'appaltatore (articolo 659 
egiziano). Il giudice si ispira in particolare agli usi del mestiere in questione, salvo 
che l'appaltatore non sia del mestiere. Tiene conto dei seguenti elementi: 


- Natura del lavoro: complessità del lavoro, esperienze e conoscenze richieste, 
rischi e responsabilità. 


- Quantità del lavoro. 
- Durata del lavoro. 
- Luogo del lavoro: distanza della località e mezzi di trasporti. 


- Prezzo dei materiali, stipendi degli impiegati ed altre spese sostenute dall'appal- 
tatore. 

- Qualifiche, capacità e reputazione dell'appaltatore 

- Ricchezza del committente. 

Per ciò che riguarda gli architetti, l'articolo 660 egiziano dispone: 
1) l'architetto ha diritto ad un compenso distinto per la preparazione del progetto 
e del preventivo ed ad un altro per la direzione dei lavori. 
2) Se questi stipendi non sono fissati dal contratto, saranno determinati secondo 
gli usi. 
3) tuttavia, se il lavoro non è eseguito secondo i progetti stabiliti dall'architetto, 
il compenso deve essere stimato proporzionalmente al tempo adoperato per la 
preparazione, tenendo conto della natura del lavoro. 


In Egitto, l'uso è di dare all'architetto il 2% del costo della costruzione per la prepa- 
razione del progetto e delle misure, ed il 3% per la direzione dei lavori. L'articolo 
12 dell'ordinanza egiziana del sindacato dei mestieri di architettura di costruzione 
fissa gli onorari secondo quattro categorie, ciascuna remunerata in percentuali de- 
crescenti rispetto al costo della costruzione. Questa ordinanza non ha valore obbli- 
gatorio a meno che le parti non vi abbiano rinviato. 


Quando il giudice determina la remunerazione non convenuta tra le parti, la sua 
decisione poggia su una questione di fondo che non è sottoposta al controllo della 
Corte di Cassazione!. 


III. Causa lecita dell'obbligazione 
L'articolo 135 egiziano enuncia: 


Il contratto è nullo se l'oggetto è contrario all'ordine pubblico o al buon costu- 
me. 


L'articolo 136 egiziano aggiunge: 
Il contratto è nullo se obbliga senza causa o ha una causa contraria all'ordine 
pubblico o al buon costume. 


Al-Sanhouri critica l'impiego dell'espressione "senza causa" nell'articolo 136 egi- 
ziano perché, dice, un contratto non può essere "senza causa". 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 148-150; Shanab, p. 68-71; Qirrah, p. 104. 
Al-Sanhouri, vol. 1, p. 390. 
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Affinché un contratto di appalto sia valido, occorre che la volonta di ciascuna delle 
due parti miri a realizzare uno scopo lecito, nel senso che non é contrario alla leg- 
ge, in quanto espressione dell'ordine pubblico, e al buon costume. Se lo scopo è 
contrario all'ordine pubblico o al buon costume, il contratto di appalto è affetto da 
nullità assoluta. È il caso di un contratto che ha ad oggetto la costruzione di una 
casa per farne un luogo di prostituzione o di spaccio di stupefacenti. Non si può 
convenire neanche sull'evasione di un prigioniero, salvo che questo sia un prigio- 
niero di guerra'. 


L'articolo 137 egiziano presume la liceità delle obbligazioni fino a prova contraria: 


1) Salvo prova contraria, si presume che ogni obbligazione abbia una causa leci- 
ta, ancorché tale causa non sia espressa nel contratto. 


2) La causa espressa nel contratto è considerata vera fino a prova contraria. 
Quando è fornita la prova della simulazione della causa, chi sostiene che l'ob- 
bligazione ha un'altra causa lecita è tenuto a provarlo. 


L'articolo 834 tunisino considera nulla ogni convenzione che abbia per oggetto: 


a) L'insegnamento o il compimento di pratiche occulte, o di fatti contrari alla 
legge, al buon costume o all'ordine pubblico; 


b) I fatti impossibili fisicamente; 
c) I fatti che ogni musulmano è tenuto a compiere personalmente, come la pre- 
ghiera, il digiuno. 
Ad eccezione della lettera c) questa disposizione tunisina ha il suo equivalente 
negli articoli 729 marocchino, 628 libanese e 711 mauritano. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 54. 
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Capitolo III. 
Obbligazioni dell'appaltatore 


Le obbligazioni dell'appaltatore sono di tre ordini: obbligazione di adempiere il 
lavoro; obbligazione di consegnare il lavoro; obbligazione di garantire il lavoro 
dopo la sua consegna. 


I. Adempiere il lavoro 


È l'obbligazione principale dell'appaltatore; comporta molteplici pretese che deve 
soddisfare, in mancanza di cui è responsabile. 


1) Obbligazione di fare ed obbligazione di risultato 


Il lavoro deve essere eseguito secondo le condizioni previste nel contratto, e parti- 
colarmente secondo il capitolato, se del caso. Se non c'è capitolato, deve seguire gli 
usi propri della propria professione. Così le professioni di costruttore, di medico, di 
avvocato, di sarto, ecc. hanno delle norme conosciute e non è necessario includerle 
nel contratto di appalto. 


Su questo piano, bisogna distinguere tra l'obbligazione di fornire uno sforzo, e 
l'obbligazione di arrivare ad un risultato. L'articolo 211 egiziano dice: 


1) In un'obbligazione di fare, il debitore che è tenuto a custodire la cosa, ad 
amministrarla, o ad adempiere l'obbligazione con diligenza, è liberato se adem- 
pie l'obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia, ancorché il risul- 
tato voluto non sia stato raggiunto, salvo disposizione o patto contrario. 
2) in ogni caso, il debitore rimane responsabile per proprio dolo o colpa grave. 
È il caso dell'appaltatore incaricato di dirigere un lavoro o di controllare la sua 
esecuzione, del medico che deve curare un paziente, e dell'avvocato che deve di- 
fendere il suo cliente. Questi devono fare tutto ciò che ci si aspetta da persone 
competenti nella loro categoria, rispettando le norme relative al loro mestiere. 
Se, invece, l'appaltatore è incaricato di costruire, di distruggere, di ristrutturare o di 
elaborare un progetto di una costruzione, di cucire un abito o di scolpire una statua, 
non è liberato dalla propria obbligazione che pervenendo al risultato per cui è stato 
impiegato. Non può liberarsi dalla propria responsabilità a meno che non provi 
l'esistenza di una causa estranea: forza maggiore, caso fortuito, errore del commit- 
tente o fatto altrui'. 
2) Fornire la materia 
Secondo l'articolo 647 egiziano: 
1) L'appaltatore può impegnarsi a fornire unicamente il suo lavoro, restando a 
carico del committente la fornitura della materia sulla quale o con l'aiuto della 
quale l'appaltatore esegue il lavoro. 


2) L'appaltatore può impegnarsi a fornire, oltre al lavoro, anche la materia. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 61-63; Shanab, p. 85-86. 
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Questo articolo considera due ipotesi: il materiale può essere fornito dall'appaltato- 
re, o dal committente. Ciascuna di queste due possibilità ha le proprie conseguenze 
giuridiche. 

A) Caso in cui l'appaltatore fornisce la materia 


Nella prima ipotesi, l'appaltatore fornisce la materia. L'articolo 648 egiziano di- 
chiara: 


Se l'appaltatore si obbliga a fornire totalmente o in parte la materia che costitui- 
sce oggetto del suo lavoro, risponde della buona qualità di tale materia e deve 
garantirla nei confronti del committente. 


Rinviamo qui alla distinzione che è fatta tra il contratto di vendita ed il contratto di 
appalto per sapere se il trasferimento di proprietà si effettua in virtù del contratto di 
vendita o in virtù del contratto di appalto. Ciò che interessa qui è che la dottrina è 
d'accordo per dire che il trasferimento di questa proprietà si effettua dopo il com- 
pletamento del lavoro!. 


Nel contratto di appalto, la materia resta di proprietà dell'appaltatore fino al com- 
pletamento del lavoro. In caso di fallimento dell'appaltatore, il committente non 
potrebbe estrarre questa materia dalla massa in fallimento. Fin quando il lavoro non 
è compiuto, l'appaltatore ha il diritto di alienarla o di ipotecarla?. 


L'appaltatore risponde verso il committente dell'evizione e gli garantisce i vizi che 
affettano la materia che offre secondo le norme in materia di vendita che citiamo 
qui: 
Articolo 443 - In caso di evizione totale, il compratore può reclamare dal vendi- 
tore: 


1) il valore della cosa venduta al momento dell'evizione, con gli interessi legali 
a decorrere da detto momento; 


2) il valore dei frutti che il compratore ha dovuto restituire al proprietario che lo 
ha evitato; 


3) le spese utili che non può reclamare da detto proprietario, nonché le spese vo- 
lontarie nel caso in cui il venditore sia stato in malafede; 


4) tutte le spese relative all'azione di garanzia e l'azione di rivendicazione, salvo 
quelle che il compratore avrebbe potuto evitare chiamando in causa il venditore 
nell'azione di rivendicazione, a norma dell'articolo 440; 

5) in generale, il risarcimento delle perdite sostenute e del mancato guadagno a 
causa dell'evizione. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano se il compratore non fonda il suo re- 
clamo su una domanda di risoluzione o di annullamento della vendita. 

Articolo 444 - 1) In caso di evizione parziale o di garanzia gravanti sulla cosa 


venduta, il compratore, se la perdita che gliene è derivata è di tale importanza 
che se l'avesse conosciuta non avrebbe concluso il contratto, può reclamare dal 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 64-65; Shanab, p. 112. 
Shanab, p. 112. 
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venditore le somme indicate nell'articolo precedente, a condizione che la cosa 
venduta e i profitti tratti dalla medesima siano restituiti. 


2) Se il compratore, preferisce conservare la cosa venduta, o se la perdita da lui 
subita non raggiunge il grado di gravita previsto dal comma precedente, ha dirit- 
to solamente di chiedere un risarcimento del danno subito a causa dell'evizione. 


Articolo 447 - 1) Il venditore è tenuto alla garanzia se, al momento della conse- 
gna, la cosa venduta non presenta le qualità la cui l'esistenza era stata da lui ga- 
rantita al compratore, o se la cosa venduta presenta dei vizi che ne diminuiscono 
il valore o l'utilità, avuto riguardo allo scopo indicato nel contratto, o alla natura 
o alla destinazione della cosa medesima. Il venditore risponde di tali vizi, anche 
se li ignorava: 


2) Peraltro, il venditore non risponde dei vizi di cui il compratore era a cono- 
scenza al momento della vendita o di cui avrebbe potuto accorgersi egli stesso 
se avesse esaminato la cosa con normale diligenza, salvo che il compratore non 
dimostri che il venditore gli ha confermato l'assenza di tali vizi o che li ha frau- 
dolentemente dissimulati. 


Articolo 448 - Il venditore non risponde dei vizi tollerati dalla consuetudine. 


Articolo 449 - 1) Quando il compratore prende in consegna la cosa venduta de- 
ve verificare lo stato appena possibile, in conformità agli usi commerciali. Se 
scopre un vizio garantito dal venditore, deve informare quest'ultimo entro un 
termine ragionevole; in mancanza di che si presume che abbia accettato la cosa 
venduta. 


2) Peraltro, se si tratta di vizi che non possono essere scoperti con un esame 
normale, il compratore deve, subito dopo la scoperta del vizio, segnalarlo al 
venditore. In mancanza di che si presume che abbia accettato la cosa viziosa. 


Articolo 450 - Se il compratore ha informato il venditore in tempo utile del vi- 
zio della cosa venduta, ha il diritto di reclamare la garanzia a norma dell'articolo 
444. 


Articolo 451 - L'azione di garanzia sussiste ancorché la cosa venduta sia perita 
per qualsiasi motivo. 


Articolo 452 - 1) L'azione di garanzia si prescrive in un anno dal momento della 
consegna della cosa venduta, ancorché il compratore abbia scoperto il vizio solo 
dopo lo scadere di tale termine, salvo che il venditore non abbia accettato di ga- 
rantire per un termine maggiore. 

2) Peraltro, il venditore non può invocare la prescrizione di un anno, se è dimo- 
strato che egli ha fraudolentemente dissimulato il vizio. 

Articolo 453 - I contraenti possono, con patto speciale, aumentare, diminuire o 
escludere la garanzia. Peraltro, ogni patto che esclude o diminuisce la garanzia è 
nullo se il venditore ha intenzionalmente e fraudolentemente dissimulato il vizio 
della cosa venduta. 

Articolo 454 - La vendita giudiziale e la vendita amministrativa fatta all'asta 
non danno luogo all'azione di garanzia per vizi. 
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Articolo 455 - Salvo patto contrario, se il venditore ha garantito il buon funzio- 
namento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore che scopre 
un vizio di funzionamento deve, a pena di decadenza, avvisarne il venditore en- 
tro il termine di un mese dalla scoperta di tale vizio, ed esercitare l'azione di ga- 
ranzia entro un termine di sei mesi dalla data dell'avviso. 


L'appaltatore deve rispettare le norme dell'articolo 447, comma 1, egiziano nella 
scelta delle materie utilizzate. Se i due contraenti non si sono messi d'accordo sulla 
qualità della materia, e non è possibile dedurla dall'uso o da altre circostanze, l'ap- 
paltatore è tenuto a fornire una cosa di qualità media (articolo 133, comma 2, egi- 
ziano citato più in alto). 

B) Caso in cui il committente fornisce la materia 


Nella seconda ipotesi, il committente fornisce la materia. L'articolo 649, comma 1, 
egiziano enuncia: 


Se la materia è fornita dal committente, l'appaltatore è tenuto a curarne la con- 
servazione; a servirsene secondo le regole d'arte, a rendere conto al committente 
dell'uso che ne ha fatto e a restituirgli quanto rimane. Se una parte della materia 
diviene inutilizzabile per la negligenza dell'appaltatore o per la sua incapacità 
professionale, questi è tenuto a restituire al committente il valore di tale parte. 


In questa ipotesi, il committente fornisce la materia, per esempio la stoffa al sarto, 
il legno al falegname, la terra al costruttore, ecc. L'appaltatore deve adottare la 
diligenza dell'uomo normale nella loro conservazione e la loro utilizzazione. Sotto 
questo livello, diventa responsabile del deterioramento, della perdita o del furto. 
Deve a tal fine sopportare le spese per conservare queste materie, perché sono con- 
siderate come parte della sua remunerazione. Deve rendere conto al committente 
della materia che ha ricevuto e deve restituirgli quello che rimane. 


Se, secondo il suo livello tecnico, l'appaltatore trova un vizio che rende le materie 
inabili all'uso ricercato, deve avvisare immediatamente il committente. Se non lo 
fa, sarà responsabile delle conseguenze della sua negligenza. Il progetto del codice 
civile egiziano prevedeva un articolo in questo senso, ispirato all'articolo 365, 
comma 3, svizzero e ad altri codici (482 polacco, 662 libanese e 873 tunisino). 
L'articolo 869 disponeva: 


Se, nel corso dei lavori, dei vizi sono apparsi nella materia fornita dal commit- 
tente, o se sopraggiunge tale altra circostanza che comprometta l'esecuzione re- 
golare o puntuale del lavoro, l'appaltatore è tenuto di informarne immediata- 
mente il committente. 


Se trascura di informare, risponde delle conseguenze della sua negligenza’. 


Questa disposizione è stata scostata dal codice egiziano per limitarsi in materia alle 
norme generali. Ma è stata ripresa dagli articoli 665 kuwaitiano, 588 bahraino e 
686 qatarino. 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 64-66. 
Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, p. 13. 
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Se il vizio è di tal natura che un appaltatore come lui non possa conoscerlo, l'appal- 
tatore non è ritenuto responsabile. Il progetto egiziano conteneva una disposizione 
analoga all'articolo 891 di cui si ritrova un equivalente agli articoli 872 tunisino e 
662 libanese, ma questa disposizione è stata giudicata superflua. 


La responsabilità dell'appaltatore è una responsabilità contrattuale. In caso di perdi- 
ta, di distruzione o di deterioramento della materia, il committente ha l'onere della 
prova. Deve provare che l'appaltatore non aveva accordato la diligenza di una per- 
sona normale per salvaguardare la cosa, e che questa negligenza aveva causato il 
danno. Per escludere la sua responsabilità, l'appaltatore deve provare che ha adotta- 
to la diligenza necessaria, o che la perdita, il deterioramento o la distruzione hanno 
avuto luogo per una causa estranea e indipendente dalla sua volontà. 


Il committente può avanzare che l'appaltatore non aveva la competenza tecnica 
sufficiente e che ciò ha causato il danno. L'appaltatore, invece, avrebbe l'onere di 
provare che ha agito secondo l'arte del mestiere o che il danno è stato subito dalla 
materia per cause esterne. Si tratta di un'obbligazione di mezzo, dunque, e non di 
risultato da parte dell'appaltatore. 


3) Fornire gli attrezzi e gli operai 
L'articolo 649, comma 2, egiziano dispone: 


Salvo patto o uso professionale contrario, l'appaltatore deve fornire a sue spese 
gli utensili e le attrezzature accessorie necessarie all'esecuzione del lavoro. 


Se l'appaltatore ha bisogno di attrezzi per l'esecuzione del lavoro, secondo le nor- 
me, deve fornirle a sue spese, che il materiale utilizzato sia fornito da sé o dal 
committente. Questo non deve essere previsto nel contratto, salvo che l'uso o l'arte 
del mestiere l'esiga. Parimenti, salvo patto contrario, l'appaltatore deve portare con 
sé gli operai ed i collaboratori di cui ha bisogno nel proprio lavoro, ed il loro com- 
penso gli spetti’. 

4) Responsabilità dell'appaltatore per gli errori suoi e dei suoi dipendenti 


L'appaltatore ha una responsabilità contrattuale. La sua responsabilità sorge se non 
rispetta le condizioni e le indicazioni convenute, non rispetta le regole dell'arte, 
sceglie male le materie che utilizza, non ha adottato la diligenza dell'uomo medio 
nella conservazione delle materie fornite dal committente, o non ha la competenza 
tecnica richiesta. 


Se il suo errore è provato, come detto sopra, e se aveva fornito la materia, ne sop- 
porta la perdita e non può rivalersi sul committente né per il prezzo della materia 
né per il compenso degli operai. Inoltre, risponde del danno che causa al commit- 
tente. Se la materia è fornita da quest’ultimo, deve indennizzarlo per la perdita e 
non può rivalersi su di lui per il compenso; deve indennizzarlo anche per il danno 
subito. Il tutto secondo le norme generali. L'articolo 737 marocchino prevede a 
questo riguardo: "Il datore di lavoro o di servizi risponde, non solo del fatto pro- 
prio, ma anche della sua negligenza, della sua imprudenza e della sua imperizia. 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 67-69; Shanab, p. 96-98. 
7,t.1 


p.6 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 61-62. 


41 


Ogni patto contrario è senza effetto". L'articolo 738 aggiunge: "Risponde anche 
delle conseguenze che derivano dall'inadempimento delle disposizioni che ha rice- 
vuto, quando erano tassative, e non c'era nessun motivo grave per discostarsene; 
quando questi motivi esistono, deve avvertire il committente ed aspettare nuove 
disposizioni, se non c'è da temere per il ritardo". Si ritrovano queste disposizioni 
negli articoli 736 e 737 libanesi. 


Se la perdita o il deterioramento si verificano dopo avere avvisato il committente 
della consegna del lavoro, la responsabilità dell'appaltatore cessa, salvo che il 
committente provi che la perdita o il deterioramento ha avuto luogo a causa di un 
errore dell'appaltatore. 


L'articolo 661, comma 1, egiziano stabilisce che l'appaltatore "può affidare l'esecu- 
zione del lavoro, totalmente o in parte, ad un sub-appaltatore, Salvo clausola con- 
traria o se la natura del lavoro non richiede di far appello alle sue attitudini perso- 
nali". In questo caso, secondo il comma 2 di questo articolo, l'appaltatore rimane 
"responsabile verso il committente per il fatto del sub-appaltatore". È anche re- 
sponsabile dei fatti dei suoi operai'. L'articolo 845 tunisino dice a questo riguardo: 


Il datore di lavoro risponde dell'operato e degli errori delle persone che impiega, 
da cui si fa sostituire o da cui si fa assistere, come se fosse un fatto proprio o 
proprio errore. 


Tuttavia, se è obbligato a farsi assistere in ragione della natura dei servizi, o del 
lavoro che è oggetto del contratto, non è soggetto ad alcuna responsabilità se 
prova: 


1) che ha adoperato tutta la diligenza necessaria nella scelta e nella sorveglianza 
di queste persone; 


2) che ha fatto da parte sua tutto ciò che era necessario per prevenire il danno o 
limitarne le conseguenze. 


Si ritrova una disposizione simile negli articoli 739 marocchino, 638 libanese e 720 
mauritano. 


5) Adempiere nei termini 


L'appaltatore deve adempiere in tempo le sue obbligazioni. Se nessun termine è 
previsto, l'esecuzione deve essere fatta in un lasso di tempo ragionevole secondo la 
natura del lavoro, la precisione richiesta, gli usi del mestiere, i mezzi e la compe- 
tenza dell'appaltatore di cui è informato il committente. 


L'obbligazione dell'appaltatore è di pervenire ad un risultato, e non solamente di 
fare uno sforzo. La responsabilità dell'appaltatore non viene meno per avere fatto 
tutto ciò che ci si può aspettare da un uomo medio. L'appaltatore non può neanche 
dire che il termine era insufficiente perché sarebbe colpevole di avere accettato di 
adempiere il suo impegno in un termine insufficiente. 


Affinché possa essere considerato esente da responsabilità, occorre che provi l'esi- 
stenza di una causa estranea: forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile ad 
altri. In questi casi, il nesso di causalità viene meno. Se queste cause sono state 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 69-70. 
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precedute da un proprio errore, egli è responsabile nella misura di questo errore. Il 
freddo invernale non è considerato a tal fine come forza maggiore, essendo preve- 
dibile. 

Questa responsabilità viene meno anche se c'è errore del committente: ritardo nella 
consegna delle materie necessarie per realizzare la costruzione che causa il ritardo 
dell'esecuzione. Non sussiste, parimenti, se il committente non ha pagato gli accon- 
ti o ha chiesto delle modifiche non convenute all'inizio, se l'appaltatore ha effettua- 
to queste modifiche in un termine ragionevole’. 


Segnaliamo anche che, se dei periti affermano che il progetto presenta un vizio e 
che l'esecuzione del lavoro secondo questo progetto comporterebbe una minaccia 
per la sua solidità e la sua sicurezza, l'appaltatore può fermare l'esecuzione del la- 
voro fino al risarcimento del vizio del progetto. Questo era previsto dall'articolo 
890 del progetto egiziano. 


6) Sanzioni per la non esecuzione del lavoro 
A) Applicazione delle regole generali 


Se l'appaltatore non adempie ad una delle suddette obbligazioni senza provare l'esi- 
stenza di una causa estranea, il committente può o esigere l'esecuzione del contrat- 
to, o chiedere la sua risoluzione, richiedendo in entrambi i casi dei risarcimenti se 
le condizioni sono soddisfatte, dopo avere messo l'appaltatore in mora, come pre- 
vedono le norme generali. 


Il committente chiederà l'esecuzione del contratto, se ciò è ancora fattibile. Se ha 
preso in considerazione, al momento della conclusione del contratto, le attitudini 
personali dell'appaltatore, come avviene nel caso del contratto di appalto che ha ad 
oggetto la realizzazione di un quadro, una statua o un'operazione chirurgica, potrà 
ricorrere alla minaccia finanziaria se è utile. Altrimenti, non gli resta che la risolu- 
zione e il risarcimento. Questo è previsto dai due articoli egiziani seguenti: 


Articolo 213: 1) Se l'adempimento in natura è possibile o opportuno solo a con- 
dizione che vi provveda personalmente il debitore, il creditore può ottenere une 
sentenza che condanni il debitore ad adempiere l'obbligazione, in mancanza di 
che il debitore è tenuto a pagare una penale. 


2) Il giudice, ove ritenga che l'ammontare della penale sia insufficiente a vince- 
re la resistenza del debitore, può aumentare ogni qualvolta lo ritenga utile. 
Articolo 214: Quando è stato ottenuto l'adempimento in natura, ovvero se il de- 
bitore persiste nel suo rifiuto d'adempiere l'obbligazione, il giudice fissa l'am- 
montare dell'indennizzo dovuto dal debitore, tenendo conto del danno subito dal 
creditore e dell'atteggiamento ingiustificato del debitore. 
In questo caso, il committente può rifiutare che un altro appaltatore esegua il con- 
tratto al posto del primo. L'articolo 208 egiziano enuncia: 
Se i patti o la natura dell'obbligazione esigono che l'obbligazione di fare sia 
adempiuta personalmente dal debitore, il creditore può rifiutare l'adempimento 
da parte di persona diversa. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 71-72; Shanab, p. 93-94. 
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Se, invece, le attitudini personali dell'appaltatore non sono state prese in considera- 
zione, come nel caso della costruzione di una casa o della riparazione di un orolo- 
gio, il committente può chiedere al tribunale l'autorizzazione di fare adempiere il 
contratto da un altro appaltatore, a spese dell'appaltatore contumace, quando l'a- 
dempimento è fattibile. Ma se l'appaltatore aveva fornito le materie prime, il com- 
mittente non può appropriarsene senza il consenso dell'appaltatore, poiché le mate- 
rie prime restano di sua proprietà finché il lavoro non è finito. E se la casa da ri- 
strutturare rischia di crollare, il committente può fare adempiere il lavoro di ristrut- 
turazione a spese dell'appaltatore senza l'autorizzazione del tribunale. Questo è 
previsto dall'articolo 209 egiziano: 


1) In caso di inadempimento di un'obbligazione di fare, il creditore può ottenere 
dal giudice l'autorizzazione a fare eseguire la prestazione a spese del debitore, 
se tale forma di adempimento è possibile. 


2) In caso di urgenza, il creditore può fare eseguire la prestazione a spese del 
debitore, anche senza l'autorizzazione del giudice. 


È anche permesso fare adempiere il lavoro da un altro appaltatore se i due con- 
traenti l'hanno convenuto in caso di ritardo da parte dell'appaltatore. 


Il committente può scegliere anche la risoluzione del contratto di appalto quando la 
trasgressione da parte dell'appaltatore è talmente grave da giustificare la risoluzio- 
ne. Il tribunale potrà o decidere la risoluzione, o accordare un termine all'appaltato- 
re affinché esegua il suo contratto, conformemente alle regole generali. Peraltro, 
l'appaltatore potrà proporre l'adempimento del contratto anche pagando un risarci- 
mento se del caso. 
Il committente può prevedere nel contratto che ha il diritto di rescinderlo in caso di 
ritardo nell'adempimento. Il ritardo è apprezzato in questo caso dal committente, 
salvo che egli non abusi; la prova dell'abuso incombe in tal caso sull'appaltatore. 
Qualunque sia la domanda del committente: adempimento in natura o risoluzione 
del contratto, egli può reclamare un compenso per il danno subito secondo le regole 
generali. Se c'è una clausola penale, è applicata, ma si può ridurla in funzione 
dell'importanza del danno, come si può sopprimerla in caso di assenza di danno 
L'articolo 224 egiziano dispone: 

1) Il risarcimento convenzionale non è dovuto se il debitore dimostra che il cre- 

ditore non ha subito alcun danno. 

2) Il giudice può ridurre l'ammontare del risarcimento se il debitore dimostra 

che esso è eccessivamente esagerato o che l'obbligazione principale è stata par- 

zialmente adempiuta. 


3) È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei due commi precedenti’. 
B) Adempimento difettoso o contrario ai patti 


L'articolo 650 egiziano contempla una situazione particolare rispetto a quelle rette 
dalle regole generali suddette. Questo articolo dispone: 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 72-75. 
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1) Se, nel corso dei lavori, è dimostrato che l'appaltatore li esegue in modo di- 
fettoso o contrario ai patti, il committente può intimargli di modificare il meto- 
do di esecuzione entro un termine ragionevole da lui fissato. Decorso tale ter- 
mine senza che l'appaltatore abbia adottato i normali metodi di esecuzione, il 
committente può sia chiedere la risoluzione del contratto, sia affidare il lavoro 
ad un altro appaltatore affinché lo esegua a spese del primo, a norma delle di- 
sposizioni dell'articolo 209. 


2) Peraltro, la risoluzione del contratto può essere chiesta immediatamente, sen- 
za fissare un termine, se è impossibile riparare i difetti di esecuzione. 


Sebbene l'appaltatore agisca in modo indipendente dal committente, questo ha il 
diritto di vegliare sul lavoro, a titolo preventivo, per assicurarsi che lo esegua con- 
formemente al contratto e alle regole dell'arte. Non è tenuto ad aspettare la fine del 
lavoro per vedere se l'appaltatore ha eseguito correttamente le sue obbligazioni. Nel 
caso in cui constati che il lavoro è eseguito in modo difettoso o contrario ai patti, il 
committente può intervenire. Due ipotesi si presentano in questo caso: 


- Sei vizi constatati sono impossibili da riparare, il committente può esigere la 
risoluzione del contratto. Quando il giudice stima che il committente aveva ra- 
gione, pronuncerà la risoluzione ed il risarcimento. Ma se stima che 1 vizi sono 
riparabili, chiederà all'appaltatore di ripararli a sue spese. 


- Se il committente constata dei vizi riparabili, deve avvertire l'appaltatore affin- 
ché effettui questa riparazione. Questo avvertimento può essere orale o sotto 
forma di una lettera inviata tramite un messo quando i vizi sono gravi. Se l'ap- 
paltatore non riconosce i vizi e non li ripara nei termini impartiti dal committen- 
te, quest'ultimo può rivolgersi al tribunale esigendo o l'adempimento del lavoro 
conformemente al contratto, o la risoluzione del contratto. Il giudice deciderà 
allora o la risoluzione, o il risarcimento dei vizi nel caso in cui lo stima possibi- 
le. Nei due casi, può condannare l'appaltatore ai risarcimenti se del caso. Ed in 
caso di emergenza, il committente può fare adempiere il lavoro da un altro ap- 
paltatore, a spese del primo, in virtù dell'articolo 209 egiziano suddetto. 


Se il committente trascura di avvertire l'appaltatore relativamente ai vizi, o se ha 
taciuto volutamente fino alla fine del lavoro, commette una violazione al proprio 
dovere di collaborare con l'appaltatore nell'adempimento del contratto come esigo- 
no le regole generali relative all'adempimento dei contratti. Per questo motivo, non 
potrebbe chiedere un risarcimento per il vizio che avrebbe potuto evitare avverten- 
do l'appaltatore’. 


C) Ritardo nell'adempimento del contratto 
Il progetto egiziano prevedeva all'articolo 870: 


Se l'appaltatore differisce l'adempimento o il completamento del lavoro, in mo- 
do tale che non è possibile prevedere se sarà in grado di finirlo per l'epoca con- 
venuta, il committente può rinunciare al contratto senza aspettare il termine fis- 
sato per la consegna?. 





!  Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 75-78; Shanab, p. 90-93. 
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Questo articolo, non contenuto nel codice egiziano, considera le seguenti situazioni 
pratiche: un committente si mette d'accordo con un tipografo affinché finisca la 
stampa di un libro, o con un inventore affinché gli prepari un oggetto che sarà 
esposto al momento di una mostra, nei termini stabiliti. Ma l'appaltatore tarda ad 
adempiere la propria obbligazione al punto che non è possibile pensare che la com- 
pleterà prima della mostra. Ne è parimenti quando l'appaltatore dichiara di non 
volere mai adempiere il lavoro, o adotta un atteggiamento che dimostra la sua vo- 
lontà di non eseguirlo, o che impedirebbe di eseguirlo, contraendo un secondo con- 
tratto, per esempio. C'è, dunque, un inadempimento iniziale dell'obbligazione da 
parte dell'appaltatore. Il committente può chiedere, allora, la risoluzione del con- 
tratto senza aspettare la sua scadenza. La risoluzione del contratto si rivela, in que- 
sto caso, nell'interesse del committente e dell'appaltatore. 


Malgrado questo articolo non sia stato ripreso nell'attuale codice civile, Al- 
Sanhouri stima che sia applicabile nelle situazioni descritte più in alto. Fa un raf- 
fronto tra questo articolo e l'articolo 650, comma 2, egiziano che dispone: "La riso- 
luzione del contratto può essere chiesta immediatamente, senza fissare un termine, 


"i 


se è impossibile riparare i difetti di esecuzione "'. 


L'articolo 870 del progetto egiziano è stato ripreso dall'articolo 868 iracheno, e 
sviluppato dall'articolo 668 kuwaitiano che dispone: 


Se l'appaltatore differisce l'adempimento o il completamento del lavoro, in mo- 
do tale che non è possibile prevedere se sarà in grado di finirlo per l'epoca con- 
venuta, adotta un atteggiamento che mostra la sua intenzione di non adempiere 
la propria obbligazione o s'impegna in un atto che rende l'adempimento di que- 
sta obbligazione impossibile, il committente può rinunciare al contratto senza 
aspettare il termine fissato per la consegna. 


Questo articolo kuwaitiano è stato ripreso dagli articoli 591 bahraino e 689 qatari- 
no. 


Segnaliamo qui che il committente non può chiedere un risarcimento per il ritardo 
a meno che non provi di avere subito un danno secondo le regole generali. Peraltro, 
è dispensato dalla prova se è prevista una clausola penale per causa del ritardo. In 
questo caso, l'appaltatore può provare che nessun danno è stato subito nonostante il 
ritardo o che il risarcimento è eccessivo, secondo l'articolo 224 egiziano suddetto’. 


7) Responsabilità dell'architetto e dell'appaltatore 
A) Sorveglianza e custodia dell'edificio e degli attrezzi 
L'articolo 177 egiziano dichiara: 


1) Chi ha la sorveglianza di un edificio, ancorché non ne sia proprietario, è re- 
sponsabile del danno cagionato dalla rovina, anche parziale, dell'edificio, salvo 
che dimostri che l'incidente non è dovuto, né a difetto di manutenzione, né a 
vecchiaia, né a vizio di costruzione. 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 78-80; Shanab, p. 94. 
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2) Chi è minacciato da un danno che può essere cagionato da un edificio, ha il 
diritto che il proprietario dell'edificio stesso adotti le misure necessarie per pre- 
venire il pericolo; se il proprietario non aderisce, il tribunale può adottare l'ado- 
zione di tali misure a spese del proprietario. 


L'articolo 178 aggiunge: 


Chi ha la sorveglianza di una cosa che richiede una sorveglianza particolare, o 
di strumenti meccanici, risponde dei danni cagionati da dette cose, salvo che 
dimostri che il danno è dovuto a causa estranea alla sua volontà, senza pregiudi- 
zio delle disposizioni speciali che regolano la materia. 


La dottrina e la giurisprudenza egiziana si accordano per dire che la responsabilità 
della sorveglianza e la custodia della costruzione e degli strumenti prima della con- 
segna incombono sull'appaltatore o all'architetto, secondo i casi. È considerato 
come custode quello che ha la padronanza effettiva della cosa e ne dispone. È il 
caso dell'appaltatore durante la costruzione perché è indipendente dal committente. 


Peraltro, il committente può avere la custodia dell'edificio durante la costruzione se 
ha l'autorità di dirigere i lavori e di controllare gli operai che dipendono da lui. È il 
caso in cui il committente conclude un contratto con parecchi tecnici ed appaltatori, 
che lavorano in differenti settori della costruzione sotto la sua autorità ed il suo 
controllo. In questo caso, il contratto in questione non è un contratto di appalto nel 
senso stretto del termine. Ma se egli conclude un contratto con parecchi appaltatori, 
ciascuno occupantesi in modo indipendente di un'attività nell'edificio, in questo 
caso ogni appaltatore è considerato come responsabile della custodia nel proprio 
settore. Così, se durante la costruzione una pietra cade su un passante è l'appaltato- 
re incaricato della costruzione che ne è responsabile. Una volta finito e consegnato 
il lavoro, la sua custodia passa al committente, ma questo può ritorcersi contro 
l'appaltatore come si vedrà nel punto seguente. 


Se il danno proviene da un atto a cui partecipano parecchi appaltatori, essi rispon- 
dono solidalmente di questo danno, in virtù dell'articolo 169: 


Se più persone sono responsabili di un fatto dannoso, esse sono obbligate in so- 
lido al risarcimento del danno. La responsabilità è divisa tra esse per parti ugua- 
li, salvo che il giudice non abbia fissato la parte di ciascuno nel risarcimento. 


Questo significa che la vittima può agire contro una delle persone responsabili del 
danno e la persona in questione può rivalersi sugli altri corresponsabili. È il caso in 
cui un appaltatore falegname è incaricato di appendere una cornice di legno su un 
muro difettoso dal momento della costruzione, e che questo muro crolla su un ter- 
zo, il costruttore del muro e il falegname sono tutti due solidalmente responsabili. 
Il giudice dividerà, allora, il risarcimento in funzione della gravità della colpa di 
ciascuno'. 


B) Natura della responsabilità invocata dalla vittima 


La vittima del danno causato durante la costruzione può agire o sulla base della 
responsabilità del custode dell'edificio (articolo 177 egiziano), o sulla base della 


! Mansur, p. 34-39. 
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responsabilità del custode degli strumenti (articolo 178 egiziano), o, infine, sulla 
base della responsabilità per un fatto personale (articolo 163 egiziano). 


a) Responsabilità del custode dell'edificio e degli attrezzi 


Queste due responsabilità differiscono una dall'altra. La responsabilità del custode 
degli strumenti è più vantaggiosa per la vittima perché nella prima il responsabile 
del danno può sgravarsi provando che "l'incidente non è dovuto, né a difetto di 
manutenzione, né a vecchiaia, né a vizio di costruzione" (articolo 177 egiziano). 
Ma il tribunale di cassazione egiziana inclina per l'applicazione di quest’ultimo 
articolo'. 


b) Responsabilità per un fatto personale 


Al posto di invocare la responsabilità in virtù degli articoli 177 o 178 egiziani, la 
vittima può invocare l'articolo 163 che dichiara: 


Qualunque fatto che cagiona ad altri un danno, obbliga colui che l'ha commesso 
a risarcire il danno. 


Per invocare questo articolo, occorre l'esistenza di una colpa, di un danno e di un 
legame di causalità tra la colpa e il danno. 


Peraltro, l'azione basata sulla responsabilità per un fatto personale è meno vantag- 
giosa dell'azione basata sugli articoli 177 e 178 egiziani, poiché in questi due arti- 
coli la colpa è presunta, mentre nel quadro dell'articolo 163 appartiene alla vittima 
l'onere di provare la colpa di colui che ha causato il danno?. 


C) Danno al terzo 
a) Passante 


La vittima di un danno cagionato durante l'adempimento del contratto di appalto 
può essere un terzo che non ha nessuna relazione con questo contratto, come un 
passante sul quale cadesse una pietra o un attrezzo, ferendolo o danneggiando la 
sua automobile. La vittima può in questo caso agire o contro l'appaltatore, o contro 
l'architetto, o contro il proprietario, in funzione del controllo e della direzione che 
una di queste persone esercita sulla costruzione o gli strumenti utilizzati. 


Nell'apprezzamento della responsabilità si terrà conto del fatto che i responsabili di 
questo danno avevano preso le precauzioni necessarie per evitare gli incidenti, del 
comportamento colpevole della vittima e delle circostanze dell'incidente. Il fatto 
che l'appaltatore metta un cartello che avverte contro il pericolo di caduta di oggetti 
o che chieda ai passanti di non avvicinarsi non dispensa totalmente l'appaltatore 
dalla propria colpa, salvo che il comportamento della vittima sia stato la causa 
principale del danno ed sia stato di una tale gravità da superare la colpa del respon- 
sabile del danno. Siffatto è il caso in cui la vittima aveva scalato un muro di prote- 
zione per rubare ed un attrezzo è caduto sulla sua testa durante il furto. Spetta al 
giudice valutare la parte di responsabilità di ciascuno, ed la sua valutazione è sog- 
getta al controllo della Corte di Cassazione. 





Mansur, p. 39-40. 
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Il passante, vittima di un danno, può agire o sulla base della responsabilità del cu- 
stode dell'edificio (articolo 177 egiziano), o sulla base della responsabilità del cu- 
stode degli strumenti (articolo 178 egiziano), o, infine, sulla base della responsabi- 
lita per un fatto personale (articolo 163 egiziano)'. 

b) Vicino 

La vittima può essere anche un vicino la cui casa può creparsi durante le operazioni 
di costruzione, o che può subire un danno a causa della polvere o della privazione 
del sole, o del rumore causato dalla costruzione. È considerato a questo riguardo 
come il passante ed agisce come lui. Ma la legge accorda una protezione particola- 
re al vicino. L'articolo 807 egiziano dispone a questo riguardo: 


1) Il proprietario non deve esercitare il suo diritto in modo eccessivo, a danno 
della proprietà del vicino. 


2) Il vicino non può agire per le molestie ordinarie derivanti dal vicinato che 
non possono essere evitate. Può, tuttavia, chiedere la soppressione di tali mole- 
stie se esse superano il limite ordinario. A tale riguardo, si deve tenere conto 
dell'uso, della natura degli immobili, della loro rispettiva posizione e della loro 
destinazione. L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti non è di osta- 
colo all'esercizio di tale diritto. 


Il ricorso a questo articolo è utile quando le molestie superano il limite ordinario. 
In questo caso, non c'è bisogno di provare l'abuso o l'errore da parte di quello che 
causa il danno. Difatti, l'appaltatore può prendere tutte le precauzioni e agire in 
base ad un interesse legittimo, ma malgrado ciò gli inconvenienti che causa posso- 
no superare i limiti. Per questo solo fatto, risponde dei suoi atti. È il caso in cui la 
costruzione si prolunga tardi la notte, impedendo al vicino di dormire, o quando le 
polveri gli rendono la vita insopportabile. In questi casi, il vicino ha interesse ad 
invocare l'articolo 807, poiché deve provare solamente il danno, indipendentemente 
della presenza di un errore da parte di quello che ha causato il danno. Spetta al 
giudice stimare il danno causato dal superamento del limite ordinario, apprezza- 
mento sottoposto al controllo della Corte di Cassazione. Il responsabile del danno 
può essere, in questo caso, sia il proprietario, sia l'appaltatore, sia l'architetto. Se il 
vicino agisce contro il committente, egli può rivalersi sull'appaltatore quando il 
danno è una conseguenza delle sue azioni, addirittura sull'architetto che ha consi- 
gliato male il committente’. 


D) Danno alla parte contrattuale 


La dottrina e la giurisprudenza egiziana ritengono che se le persone che hanno su- 
bito un danno abbiano dei legami con il contratto di appalto, relativi all'adempi- 
mento del contratto stesso, come gli operai, l'architetto o l'appaltatore, il proprieta- 
rio o uno dei suoi bambini, o l'inquilino, sono le norme relative al contratto che si 
applicano, e non le norme della responsabilità per illecito, salvo che l'atto commes- 
so che ha provocato il danno sia un reato, una frode o un errore grave. Possono 
presentarsi diversi casi. 
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C'è, innanzitutto, l'inquilino a cui il committente aveva affittato già un appartamen- 
to prima della fine dei lavori. Se l'inquilino subisce un danno in ragione, per esem- 
pio, della distruzione parziale o totale dell'appartamento dopo la sua consegna, il 
committente dovrebbe risponderne normalmente in quanto custode della cosa. Ma 
dato che tra i due esiste un contratto di locazione, e poiché il danno è il risultato, 
per esempio, di una violazione di un obbligo di manutenzione, sono le norme rela- 
tive a questo contratto che si applicano. Ma se il danno subito dall'inquilino ha 
luogo prima della consegna dell'appartamento, mentre effettuava una visita, l'inqui- 
lino è considerato come un terzo e sono le norme relative alla responsabilità per 
illecito che si applicano sulla base di un errore provato, o di un errore presunto da 
parte del custode del lavoro o degli strumenti. Difatti, non esiste ancora un contrat- 
to in questo caso poiché l'appartamento non è stato consegnato e il danno è una 
conseguenza della violazione del dovere di custodia’. 


C'è poi il danno che possono subire gli operai, gli artigiani, l'appaltatore, l'architetto 
o il committente. I loro rapporti reciproci non sono regolati da un contratto. Si ap- 
plicheranno, dunque, le norme relative alla responsabilità per illecito, e se il danno 
è causato da molti, questi ne risponderanno solidalmente. 


Se quello che ha subito il danno è legato al datore di lavoro da un contratto di lavo- 
ro, come l'operaio o l'artigiano, il committente è considerato come responsabile per 
il fatto che doveva assicurare la sicurezza dei suoi operai ed artigiani senza che 
questi debbano provare il suo errore o l'inosservanza delle misure di sicurezza pre- 
viste dalla legge. Il diritto del lavoro egiziano impone al committente di proteggere 
1 propri operai e artigiani dai pericoli meccanici, naturali, chimici o negativi (come 
1 pericoli che risultano dall'assenza di mezzi di soccorso o di igiene). La vittima ha 
diritto, in tal caso, ad un risarcimento da parte della previdenza sociale, così come 
può chiedere l'intero risarcimento al committente in caso di errore da parte di 
quest’ultimo, ma non può cumulare i due rimedi. Se la previdenza sociale paga un 
risarcimento forfettario, si detrarrà l'importo pagato da ciò che deve il committente 
che copre l'intero danno. 


Se un operaio subisce un danno durante il lavoro da parte di un collega, la vittima 
può agire contro il committente in quanto responsabile degli atti delle persone di- 
pendenti. In questo caso la vittima può agire anche contro l'autore del danno e può 
ottenere un risarcimento in virtù delle norme del codice civile ed egli può cumulare 
l'importo pagato dalla previdenza sociale e quello pagato dall'autore del danno. Si 
stima in tal caso che il pagamento da parte della previdenza sociale è la controparti- 
ta delle quote che percepisce?. 


Se è l'appaltatore o l'architetto che subisce un danno causato da un altro appaltatore 
o architetto con il quale è legato da un contratto, egli può rivalersi sull'autore del 
danno in quanto custode della cosa o degli strumenti. Ciò avviene quando il danno 
proviene dalla demolizione di una costruzione fatta da un appaltatore. Se, invece, il 
danno proviene dalla distruzione della propria costruzione, ne assume la responsa- 
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bilità, pure mantenendo il diritto di rivalersi sui propri operai in virtù delle regole 
generali, con il dovere di provare l'errore degli operai che dipendono da lui. 


Se il committente che custodisce il lavoro o gli strumenti, o un membro della sua 
famiglia, subisce un danno, ne risponde personalmente. Ma se la custodia incombe 
sull'appaltatore, è quest’ultimo che ne è responsabile in virtù delle norme sulla 
responsabilità per illecito. Se, tuttavia, il danno risulta dall'inadempimento delle 
obbligazioni proprie dell'autore del danno si applicano le norme contrattuali. 


Sono applicabili le norme sulla responsabilità delittuale: 


- nel caso di danni corporali o materiali gravi subiti in presenza del committente 
sul posto di lavoro. Si ritiene qui che l'appaltatore o l'architetto non hanno ob- 
bligazioni di sicurezza. 


- nel caso di danni provocati ai beni del committente, che non hanno legami col 
contratto di costruzione, come la sua automobile o il suo campo che si trova vi- 
cino alla costruzione. 


- nel caso di danno risultante da una violazione delle obbligazioni contrattuali 
quando il committente ha commesso un errore grave o una frode. 


- nel caso di danno risultante dall'errore di un subappaltatore o dei suoi operai, 
per il fatto che il committente non ha legami contrattuali con essi. Ma il com- 
mittente, vittima di un danno, può sempre rivalersi sul primo appaltatore in 
quanto responsabile degli atti delle persone che dipendono da lui, e questo in 
virtù delle norme sulla responsabilità contrattuale'. 


II. Consegnare il lavoro 


Vedremo sotto questo punto 1) l'obbligazione di consegnare, le sue modalità, il suo 
momento, il suo luogo ed il diritto di ritenzione, e 2) la sanzione in caso di non 
consegna. 


1) Obbligazione di consegnare 
A) Oggetto della consegna 


La consegna ha ad oggetto il lavoro previsto nel contratto. Se l'appaltatore aveva 
fornito la materia, deve consegnarla sagomata come convenuto. Se il committente 
aveva fornito la materia, questa rimane di sua proprietà, e l'appaltatore non fa che 
restituirla dopo avere effettuato il lavoro richiesto. Se ci sono dei resti dei materiali, 
l'appaltatore deve anche restituirli in virtù dell'articolo 649, comma 1, egiziano. Ne 
è parimenti dei progetti e delle documentazioni ricevute dal committente?. 


B) Modalità della consegna 


L'appaltatore consegna mettendo la cosa a disposizione del committente, affinché 
possa utilizzarla senza impedimento. La consegna può variare secondo l'oggetto del 
contratto di appalto. Così, il sarto consegna l'abito nelle mani del committente, ed il 
costruttore sgombra l'immobile e ne da le chiavi’. 
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C) Termini della consegna 


La consegna si effettua entro il termine convenuto, ed in mancanza di accordo, 
entro un termine ragionevole di completamento del lavoro, secondo la natura del 
lavoro da effettuare. La consegna ha luogo alla fine del lavoro, salvo accordo con- 
trario, e questo accordo puo essere dedotto dalle circostanze. Cosi, il termine di 
consegna della cosa fabbricata in vista di un'esposizione o di un concorso ha luogo 
prima dell'esposizione e del concorso in questione'. Questi elementi indicati dalla 
dottrina egiziana sono stati inclusi nell'articolo 666, comma 1, kuwaitiano: 


L'appaltatore deve adempiere il lavoro, conformemente alle condizioni del con- 
tratto di appalto, nel periodo convenuto. In mancanza di condizioni o di periodo 
convenuto, è tenuto ad eseguirlo conformemente agli usi, entro un periodo ra- 
gionevole richiesto dalla natura del lavoro e conformemente agli usi del mestie- 
re. 


Questa disposizione è ripresa dagli articoli 589, comma 1, bahraino e 667, comma 
1, qatarino. 


D) Luogo della consegna 


La consegna si effettua nel luogo convenuto. In mancanza di accordo, è il luogo 
determinato dagli usi del mestiere. Se si tratta di immobile, la consegna ha luogo in 
questo immobile. Se il lavoro si effettua su un bene mobile nella proprietà del 
committente, la consegna ha luogo là dove si trova questo oggetto. Se l'oggetto 
passa nel possesso dell'appaltatore e non c'è un accordo o usi sul luogo della con- 
segna, si applicano le regole generali previste dall'articolo 347 egiziano, che dispo- 
ne: 


1) Salvo patto o disposizione contraria, se l'oggetto dell'obbligazione è una cosa 
certa, essa deve essere consegnata nel luogo in cui si trovava quando l'obbliga- 
zione è sorta. 


2) Per le altre obbligazioni, l'adempimento è dovuto nel luogo in cui si trova il 
domicilio del debitore al tempo del pagamento o nel luogo in cui si trova la sede 
della sua attività, se l'obbligazione è in relazione a tale attività. 
La dottrina reputa che la consegna ha luogo ai sensi di questo articolo nel domicilio 
dell'appaltatore o nella sua sede di attività, in quanto debitore della consegna’. 
E) Diritto di ritenzione 
Allo scadere del termine di consegna, l'appaltatore che non è stato pagato, può 
trattenere il lavoro in virtù dell'articolo 246 egiziano: 
1) Chi è tenuto ad una prestazione può astenersi dall'eseguirla, se il creditore 
non offre di eseguire un'obbligazione che è tenuto ad adempiere, avente un rap- 
porto di causalità e di connessione con quella del debitore; o se il creditore non 
fornisce una garanzia sufficiente ad assicurare il pagamento del debito. 
2) Tale diritto appartiene in particolare al possessore o al detentore di una cosa 
che effettua delle spese necessarie o utili alla cosa. La cosa può quindi essere 
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trattenuta sino al rimborso di ciò che è dovuto, salvo che l'obbligazione di resti- 
tuire non risulti da fatto illecito. 


L'appaltatore può invocare a questo riguardo anche l'articolo 161 egiziano: 


Nei contratti sinallagmatici, se le obbligazioni correlative sono esigibili, ciascu- 
no dei contraenti può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altro 
contraente non adempie la sua. 


Questo diritto di ritenzione copre tanto il lavoro effettuato con le materie fornite 
dall'appaltatore quanto il lavoro effettuato con le materie fornite dal committente. 
In quest’ultimo caso, il diritto di ritenzione copre il lavoro, gli strumenti e le mate- 
rie. Peraltro, se l'appaltatore è incaricato di riparare una condotta d'acqua, di scava- 
re un fossato o di distruggere un muro, non può esercitare il diritto di ritenzione sul 
luogo dove ha effettuato il lavoro. Questo luogo è considerato sempre di proprietà 
del committente, e non può, dunque, essere trattenuto. 


Il diritto di ritenzione è opponibile al committente, ai suoi eredi e ai loro creditori 
ordinari o privilegiati’. 

Il diritto di ritenzione è previsto espressamente dall'articolo 787 giordano, che di- 
chiara: 


1) Se il lavoro dell'appaltatore produce un effetto sulla cosa, egli può trattenerla 
sino al pagamento della remunerazione dovuta. Se la cosa perisce tra le sue ma- 
ni prima del pagamento della remunerazione, non ha né responsabilità né diritto 
alla remunerazione. 


2) Se il suo lavoro non produce effetti sulla cosa, non può trattenerla sino al pa- 
gamento della remunerazione dovuta. Se lo fa e la cosa perisce è responsabile 
dell'usurpazione. 


Questa disposizione è ripresa dagli articoli 385 sudanese, 879 emiratino e 741 
CCU. Si trova una disposizione simile negli articoli 886 tunisino, 779 marocchino 
e 677 libanese. 
2) Sanzioni per la mancata consegna 
Affinché l'appaltatore sia considerato come avente eseguito la propria obbligazio- 
ne, deve aver messo il lavoro a disposizione del committente entro il termine stabi- 
lito e nel luogo determinato. Se non lo fa, il committente può, dopo avere costituito 
in mora l'appaltatore, esigere la consegna o rescindere il contratto, con il diritto al 
risarcimento in entrambi i casi in virtù dell'articolo 157, comma 1, egiziano: 
Nei contratti sinallagmatici, se una delle parti non esegue la sua obbligazione, 
l'altra parte può, dopo avere costituito in mora il debitore, reclamare l'esecuzio- 
ne del contratto o chiederne la risoluzione, con il risarcimento, se è dovuto, in 
entrambi casi. 
A) Obbligare l'appaltatore a consegnare 


Se l'appaltatore ha finito il lavoro ma rifiuta di consegnarlo, il committente può 
costringerlo a consegnarlo, quando è possibile, per decisione giudiziale eseguita 
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dalle forze dell'ordine. Se la consegna non é possibile come, per esempio, quando il 
luogo in cui si trova l'oggetto è sconosciuto da un'altra persona che non sia l'appal- 
tatore, si può farlo condannare a pagare una penale per obbligarlo a collaborare 
(articolo 213 egiziano suddetto). Il committente, infine, se ciò è possibile, può fare 
eseguire un lavoro analogo da un altro appaltatore a spese del primo, dopo aver 
ottenuto l'autorizzazione del giudice, o senza autorizzazione in caso di emergenza 
(articolo 205, comma 1, egiziano suddetto). 


Se, invece, la consegna è divenuta impossibile come, per esempio, in caso di perdi- 
ta dell'oggetto, senza che l'appaltatore possa provare che la perdita ha avuto luogo 
per causa estranea, il committente può reclamare solamente un risarcimento. 


L'appaltatore non può essere obbligato a consegnare se giudica che il lavoro (un 
quadro o un libro) non sia ancora completo e che la sua consegna in questo stato 
nuoce alla sua notorietà. Il tribunale può ricorrere ai periti per decidere questa que- 
stione, salvo che non si tratti di un'opera d'arte o letteraria di cui l'appaltatore è il 
solo giudice. In questo caso, il committente può esigere solamente un risarcimento 
o la risoluzione del contratto insieme al risarcimento. Invece, l'appaltatore verrebbe 
obbligato a consegnare se rifiuta di farlo per ottenere un guadagno maggiore. 


Essendo la consegna un'obbligazione di risultato, il fatto che l'appaltatore non ab- 
bia commesso errori non lo libera dalla propria responsabilità. Solo la causa estra- 
nea, provata dall'appaltatore, può liberarlo. È il caso in cui il ritardo della consegna 
è dovuto alla mancata consegna da parte del committente. È anche il caso in cui 
l'appaltatore prova l'esistenza di un fatto imprevisto (per es. il non funzionamento 
della circolazione), un fatto altrui o un errore del committente (per es. non ha con- 
segnato in tempo le materie). L'alto costo delle materie, in sé, non libera l'appalta- 
tore. Se la consegna è divenuta impossibile perché la cosa è perita, senza che l'ap- 
paltatore possa provare la causa estranea, deve semplicemente pagare il risarcimen- 
to’. 

B) Risoluzione del contratto 


Il committente può chiedere la risoluzione in caso di mancata consegna. Ma il giu- 

dice può rigettare la sua domanda se il ritardo è minimo e non causante un grande 

danno, o se la parte non consegnata è di poca importanza rispetto al tutto. Il giudice 
accorda un nuovo termine per l'adempimento se necessario in virtù dell'articolo 

157, comma 2, egiziano: 

Il giudice può accordare un termine al debitore, secondo le circostanze. Può an- 
che respingere la domanda di risoluzione se l'inadempimento è di scarsa impor- 
tanza rispetto all'insieme della prestazione promessa. 

Peraltro, le parti possono convenire diversamente. L'articolo 158 egiziano enuncia: 
Le parti possono convenire che in caso di inadempimento delle obbligazioni de- 
rivanti dal contratto, questo sia risolto di pieno diritto e senza intervento del 
giudice. Tale clausola non dispensa dalla costituzione in mora, salvo che le parti 
non si accordino espressamente sulla dispensa?. 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, 
1 


p. 84-86. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 8 


. 86-90; Shanab, p. 106-111. 


54 


> 


3) Caso di perimento del lavoro prima della sua consegna 
Secondo l'articolo 665 egiziano: 


1) Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, 
l'appaltatore non può reclamare né il prezzo del lavoro né il rimborso delle spe- 
se. La perdita della materia è a carico della parte che l'ha fornita. 


2) Peraltro, se l'appaltatore è costituito in mora per la consegna dell'opera; o se 
l'opera perisce o si deteriora prima della consegna per colpa dell'appaltatore, 
quest'ultimo è tenuto a indennizzare il committente per la materia che questi ha 
fornito per l'esecuzione dell'opera. 


3) Se il committente è costituito in mora per la presa in consegna dell'opera, o 
se l'opera perisce o si deteriora per colpa del committente o per vizio della ma- 
teria da lui fornita il committente subisce la perdita e deve all'appaltatore il suo 
compenso nonché il risarcimento dei danni, se del caso. 


Questo articolo regola parecchie ipotesi: 


A) Nel comma 1 di questo articolo, si parte dall'ipotesi che l'appaltatore non ha 
consegnato il lavoro al committente, e che quest’ultimo non lo ha costituito in mora 
per riceverlo. In questa ipotesi, se la cosa è perita per caso fortuito dimostrato 
dall'appaltatore, quest’ultimo non può reclamare il prezzo del suo lavoro, né il rim- 
borso delle sue spese. Così se un committente incarica un falegname di fare un 
mobile, ma il laboratorio prende fuoco o il mobile è stato rubato prima della conse- 
gna per caso fortuito o per una causa estranea, senza negligenza da parte dell'appal- 
tatore, quest’ultimo assume le conseguenze per ciò che riguarda il suo lavoro. In 
questo caso l'impossibilità di adempiere estingue l'obbligazione dell'appaltatore in 
virtù dell'articolo 373 egiziano: "L'obbligazione si estingue se il debitore dimostra 
che l'adempimento è divenuto impossibile per una causa estranea". Allo stesso 
tempo, l'obbligazione del committente di pagare il compenso si estingue in virtù 
dell'articolo 159 egiziano: "Nei contratti sinallagmatici, se un'obbligazione si estin- 
gue per l'impossibilità dell'adempimento, le obbligazioni correlative si estinguono 
anch'esse, ed il contratto è risolto di pieno diritto". La perdita della materia è in 
questo caso a carico della parte che l'ha fornita, essendo considerato il proprietario 
della materia. Si applica qui la massima: res perit domino. 


B) Nel comma 2 di questo articolo, si parte da due ipotesi: il lavoro è perito prima 
della sua consegna ma dopo che l'appaltatore era stato costituito in mora, o il lavo- 
ro è perito prima della sua consegna a causa dell'errore dell'appaltatore. In queste 
due ipotesi, l'appaltatore non può reclamare il prezzo del suo lavoro, né il rimborso 
delle spese. Inoltre, deve risarcire il committente per la materia se quest'ultimo l'ha 
fornita, e deve risarcirlo anche per ogni danno che avrebbe subito. Il risarcimento è 
fissato in virtù dell'articolo 221, comma 1, egiziano che precisa: 
Spetta al giudice fissare l'ammontare del risarcimento, se non è stato determina- 
to nel contratto o dalla legge. Il risarcimento del danno comprende la perdita 
subita dal creditore e il guadagno di cui è stato privato, a condizione che sia la 
conseguenza normale dell'inadempimento dell'obbligazione o del ritardo nell'a- 
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dempimento. Le conseguenze normali comprendono i danni che il creditore non 
poteva ragionevolmente evitare. 


C) Anche nel comma 3 di questo articolo, si parte da due ipotesi: il lavoro è perito 
prima della consegna ma dopo che il committente é stato costituito in mora per 
riceverlo, o il lavoro è perito prima della sua consegna a causa dell'errore del com- 
mittente o a causa del vizio della materia fornita da lui. In queste due ipotesi, il 
committente ne sopporta la perdita e deve all'appaltatore la sua remunerazione ed il 
risarcimento, se del caso. Ma in questo caso, spetta all'appaltatore l'onere di prova- 
re il vizio della materia. 


D) In tre ipotesi il committente è considerato come responsabile per il caso in cui il 
lavoro perisce prima della consegna 


- Quando le due parti contraenti si sono messe d'accordo che il committente as- 
sume la responsabilità, anche se il lavoro perisce prima della consegna. Si sti- 
ma, infatti, che le norme suddette non sono di ordine pubblico. 


- Quando il lavoro perisce per caso fortuito tra le mani dell'appaltatore mentre 
esercita il suo diritto di ritenzione per mancato pagamento da parte del commit- 
tente. Si stima, infatti, che quest'ultimo ha causato la ritenzione del lavoro. 


- Quando il committente si impossessa del lavoro senza il consenso dell'appalta- 
tore e senza decisione giudiziale, e il lavoro perisce tra le sue mani senza che ci 
sia stata una consegna legale. Si stima, in tal caso, che una persona non può far- 
si giustizia da sé, e deve per questo fatto assumersi la responsabilità. 


E) Se il lavoro perisce dopo la sua consegna al committente, la sua perdita incombe 
interamente sul committente, ed egli è tenuto a pagare il compenso dell'appaltatore 
se non l'avesse ancora fatto’. 


III. Garantire il lavoro 


Non ritorneremo qui sulla questione dalla garanzia della materia fornita dal com- 
mittente o dall'appaltatore. Ne abbiamo parlato in precedenza. 


1) Garanzia generale del vizio di fabbricazione 


L'appaltatore deve adempiere il lavoro secondo le indicazioni e le condizioni con- 
venute e le regole dell'arte. È dunque responsabile di ogni vizio di fabbricazione. 
Così l'architetto è responsabile del vizio del progetto se non ha rispettato i limiti 
imposti dalle leggi e dalle ordinanze relative alla costruzione (per es. il limite 
dell'altezza e delle distanze). Il vizio deve essere originario, essendo già sussistente 
prima della consegna al committente; il vizio successivo non rientra nella respon- 
sabilità dell'appaltatore. Il vizio deve essere dimostrato dal committente; la colpa 
non gioca qui nessun ruolo; se la garanzia del vizio di fabbricazione deriva da 
un'obbligazione di risultato, il vizio è considerato come colpa, salvo che l'appalta- 
tore provi che il vizio di fabbricazione è dovuto ad una causa estranea. 


Se il vizio è scoperto prima della consegna o prima della sua accettazione, il com- 
mittente ha il diritto sia di rescindere il contratto che di fare riparare il vizio, come 
abbiamo visto più in alto, con diritto al risarcimento, se del caso. Se, invece, il vi- 
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zio è scoperto dopo la consegna e l'accettazione, fino a quale momento l'appaltatore 
resta responsabile? 


Nessun testo legale risponde a questa questione, salvo per quel che riguarda l'archi- 
tetto e l'appaltatore di cui parleremo più avanti. Per le altre categorie di appaltatori 
bisogna ritornare alle regole generali. Tre ipotesi si presentano: 


a) Il vizio è visibile ad ogni persona normale. Se il committente riceve il lavoro 
senza nessuna contestazione, ciò significa che accetta il lavoro con il suo vizio dal 
momento che l'aveva visto o avrebbe dovuto vederlo se avesse effettuato la verifi- 
ca, con la diligenza di un uomo medio. Dunque, in questo caso la garanzia viene 
meno nel momento in cui il committente riceve il lavoro. 


b) L'appaltatore aveva nascosto fraudolentemente un difetto del mestiere che non 
permette la sua scoperta per il committente al momento della consegna. L'appalta- 
tore è responsabile della frode. Il committente può chiedere la risoluzione del con- 
tratto o la riparazione del difetto, vale a dire l'adempimento in natura, entro tre anni 
dalla scoperta del vizio, e al più tardi entro 15 anni dall'atto illecito, in virtù dell'ar- 
ticolo 172, comma 1, egiziano che dispone: 


L'azione di risarcimento derivante da un fatto illecito si prescrive in tre anni dal 
giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona che 
l'ha causato. In ogni caso, l'azione di risarcimento si prescrive in quindici anni 
dal giorno in cui il fatto illecito è stato commesso. 


Peraltro, "se l'adempimento in natura è troppo oneroso per il debitore, questi può 
limitarsi a pagare una somma di denaro a titolo di indennizzo, a condizione che tale 
modo di adempimento non cagioni grave danno al creditore" (articolo 203, comma 
2, egiziano). Il giudice può anche respingere la domanda di risoluzione "se l'ina- 
dempimento è di scarsa importanza rispetto all'insieme della prestazione promessa" 
(articolo 157, comma 2, egiziano). 


c) Il vizio, difficile da scoprire al momento della consegna, non è stato nascosto 
dall'appaltatore. Questi è garante durante un breve periodo fissato dagli usi del 
mestiere, che possono fissare anche il termine di prescrizione. Questa è l'opinione 
di Al-Sanhouri'. 


Shanab, invece, accorda al committente un termine di 15 anni durante i quali può 
rivalersi sull'appaltatore. Questo termine potrebbe sembrare una garanzia molto più 
lunga rispetto a quella dell'architetto o dell'appaltatore che è di dieci anni. Ma Sha- 
nab pensa che la responsabilità di questi ultimi sia più grave a causa della solidarie- 
tà che esiste tra loro?. 

Se il committente mantiene il silenzio dopo la scoperta del vizio, questo silenzio 
può essere interpretato come rinuncia implicita alla garanzia. 

Le regole precedenti non sono di ordine pubblico. Le parti possono convenire di- 


versamente. Possono, dunque, o rinforzare la garanzia o escluderla. Peraltro, non 
possono escludere la garanzia se il vizio è il risultato di una frode o di un errore 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 93-94. 
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grave dell'appaltatore. Lo stesso può dirsi della garanzia dell'appaltatore o dell'ar- 
chitetto per vizio di costruzione. 


Il progetto egiziano diceva, a questo effetto, nell'articolo 899: 


1) Nei piccoli contratti di appalto l'appaltatore può stabilire come condizione 
l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità. Peraltro, questa condi- 
zione è nulla se l'appaltatore ha dissimulato volontariamente dei vizi, o quando 
essi provengono dalla sua negligenza grave. 


2) Nei grandi contratti di appalto, è nulla ogni clausola che tende ad escludere o 
a limitare la garanzia che incombe sull'architetto ed sull'appaltatore in virtù de- 
gli articoli 894-896. 


Questo articolo è stato modificato e solo la norma relativa all'architetto e all'appal- 
tatore è stata mantenuta (articolo 653 egiziano, di cui parleremo nel punto seguen- 
te) a causa della difficoltà di distinguere tra un grande ed un piccolo contratto!. 


2) Garanzia speciale dell'architetto e dell'appaltatore 


Il Codice civile egiziano ha stabilito una garanzia particolare dell'architetto e 
dell'appaltatore per vizi di costruzione all'articolo 651 egiziano: 


1) L'architetto e l'appaltatore rispondono in solido, per un periodo di dieci anni, 
della rovina totale o parziale degli edifici o altre opere permanenti, ancorché la 
rovina dipenda da vizi del suolo, anche se il committente aveva autorizzato le 
costruzioni difettose, salvo che non si tratti, in tal caso, di costruzioni destinate, 
nell'intenzione delle parti, a durare meno di dieci anni. 


2) La garanzia di cui al comma precedente si estende ai difetti esistenti nelle co- 
struzioni e nelle opere, che minacciano la solidità e la sicurezza dell'opera. 
3) Il termine di dieci anni decorre dalla data di consegna dell'opera. 
4) Il presente articolo non si applica alle azioni che l'appaltatore può esercitare 
contro i sub-appaltatori. 
Nel codice egiziano e nei codici che sono ad esso ispirati, così come nel codice 
marocchino (articolo 769), questa garanzia è di dieci anni. Nei codici tunisino (arti- 
colo 876) e libanese (articolo 668), è solamente di cinque anni. 
Vedremo nei seguenti quattro punti le due parti implicate nella garanzia, la causa 
della garanzia, la sanzione della garanzia e l'esclusione della garanzia. 
A) Parti implicate nella garanzia 
a) Parti di un contratto di costruzioni immobiliari 
Sono implicate nella garanzia dell'articolo 651 egiziano le parti vincolate da un 
contratto avente ad oggetto "edifici o altre opere permanenti" (articolo 651, comma 
1, egiziano). 
Questo riguarda in primo luogo le costruzioni: case, scuole, ospedali, sale di teatri e 
di cinema, fabbriche, luoghi di culto, ponti, dighe, gallerie, ferrovie, cimiteri, ca- 
mini, ecc.). Importa poco la materia con la quale queste costruzioni sono state rea- 





Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, p. 28-29; Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 90-95; Shanab, p. 
115-120. 
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lizzate: pietra, cemento, legno o trecce (come per le cabine da bagno). L'importante 
è che la costruzione sia fissa, non potendo essere trasportata senza distruggerla. 
Non rientrano in questa categoria le case prefabbricate o 1 chioschi che si possono 
disfare e spostare facilmente. 


Peraltro, ci sono opinioni divergenti riguardo la cavità di pozzi e di canali e lo ster- 
ramento di strade. Al-Sanhouri li classifica tra le costruzioni perché non è necessa- 
rio che queste ultime si alzino al di sopra della terra; possono essere anche a livello 
o sotto la terra. Sono escluse le opere realizzate in navi e barche, perché non costi- 
tuiscono un immobile. 


Il contratto avente ad oggetto le suddette costruzioni deve essere un contratto di 
appalto. Se si tratta di un lavoro senza compenso, ci troviamo di fronte ad un con- 
tratto innominato che non genera la garanzia prevista dall'articolo 651 egiziano, ma 
quella prevista dalle norme generali. E se colui che realizza queste costruzioni la- 
vora sotto la sorveglianza e la direzione del committente, il contratto non è un con- 
tratto di appalto, ma un contratto di lavoro. Importa poco nel contratto di appalto 
che il compenso sia fisso, al pezzo, forfettario o in funzione dell'importanza della 
costruzione'. 


b) Debitore della garanzia 


Sono debitori della garanzia prevista dall'articolo 651 egiziano l'architetto (muhan- 
dis mi'mari) e l'appaltatore (mugawil), incaricati della costruzione nel suddetto 
senso. 


L'articolo 1, lett. b, dell'ordinanza egiziana relativa all'esercizio del mestiere di 
architetto definisce l'architetto nel seguente modo: 


È la persona che ha la capacità di fare un progetto e un disegno di costruzione, 
di applicare, di inventare e di adempiere, avendo una conoscenza completa 
dell'arte e della scienza della costruzione, secondo le circostanze dell'ambiente e 
le sue esigenze, prende parte alla costruzione nel quadro del progetto generale, e 
beneficia della protezione giuridica richiesta per il suo mestiere. 


Deve essere in possesso di un diploma in architettura o di qualcosa di equiva- 
lente, riconosciuto dalla legge degli architetti; deve essere membro del sindaca- 
to degli architetti?. 


Peraltro, nel quadro legislativo non c'è bisogno che un architetto abbia un diploma 
per essere responsabile. Gli basta avere effettuato il lavoro di architetto. L'articolo 
652 egiziano dispone: "L'architetto che si occupa unicamente di tracciare il proget- 
to dell'opera senza essere incaricato della sorveglianza dell'esecuzione, non rispon- 
de che dei vizi derivanti dal progetto". Si deduce da ciò che il lavoro dell'architetto 
consiste nello stabilire i progetti e nell'assumere la sorveglianza dell'adempimento, 
ma egli può limitarsi a stabilire i progetti, poiché il legislatore ritiene che in que- 
st'ultima attività consista il lavoro principale dell'architetto. In questo caso, la re- 
sponsabilità dell'architetto si limita ai vizi dei progetti. 





!  Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 98-100; Shanab, p. 125-126. 
Dalil al-muhandis, p. 88. 
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L'appaltatore è colui che è incaricato di costruire l'immobile, che le materie siano 
fornite da lui o dal committente. Il lavoro può essere ripartito tra differenti appalta- 
tori, ciascuno incaricato di eseguire una parte: uno per le fondamenta e le pareti, un 
altro per la falegnameria, un terzo per la pittura, ecc. Questi appaltatori risponde- 
ranno delle loro rispettive attività. E se l'appaltatore incarica qualcuno di aiutarlo, 
ne risponde come se avesse effettuato egli stesso il lavoro di quest’ultimo'. 


Capita spesso che una persona privata o giuridica costruisca degli appartamenti con 
l'aiuto di operai o di architetti che ne dipendono e li vende poi al pubblico. In caso 
di distruzione sopraggiunta in questi appartamenti, il venditore ne è garante, ma in 
virtù del contratto di vendita o in virtù della garanzia prevista dall'articolo 651 egi- 
ziano? Se ci si attiene all'interpretazione letterale della legge, il venditore risponde 
solamente in virtù delle norme sulla vendita, ma ciò va contro lo spirito della legge 
e svantaggia soprattutto l'acquirente in un periodo di scarsità degli alloggi che 
spinge delle persone a costruire in fretta senza preoccuparsi dei danni che possono 
causare ad altri. Per questo motivo, la dottrina si augura che i tribunali considerino 
come architetto, rispondente della garanzia specifica agli architetti, ogni persona 
che vende una casa dopo la sua costruzione, che abbia effettuato questa costruzione 
essa stessa o ricorrendo all'aiuto altrui’. 


c) Creditore della garanzia 


Il committente è il creditore della garanzia in quanto leso dalle trasgressioni dell'ar- 
chitetto e/o dell'appaltatore. Se decede, la garanzia si trasmette ai suoi eredi. Se 
vende o dona l'immobile anche l'acquirente e il donatario possono beneficiare della 
garanzia. L'acquirente può ricorrere contro il venditore in virtù della garanzia dei 
vizi, ed il venditore può a sua volta rivalersi contro l'architetto e l'appaltatore. 


Il committente può essere un ministero o una società che si fa costruire mediante 
un appalto degli alloggi destinati ad una classe sfavorita, ai suoi impiegati o ai suoi 
membri. Prima della distribuzione degli appartamenti ai suoi destinatari, l'azione di 
garanzia spetta al ministero o alla società in questione. Dopo la distribuzione degli 
appartamenti ai loro rispettivi proprietari, questi beneficiano anche dell'azione, o a 
titolo individuale, o a titolo collettivo attraverso il loro sindacato. Possono agire 
direttamente contro l'appaltatore, o contro il committente, e quest’ultimo può riva- 
lersi sull'appaltatore. In caso di comproprietà di un piano o di un appartamento, se 
il numero dei progetti o degli appartamenti supera i cinque, l'azione è esercitata 
obbligatoriamente dal sindacato. Se sono meno di cinque, possono agire indivi- 
dualmente o attraverso il sindacato. Il sindacato agisce se la distruzione riguarda le 
parti comuni o la parte appartenente ad un comproprietario’. 


Peraltro, se il committente è un appaltatore che ha fatto un contratto con un altro 
appaltatore in quanto subappaltatore, l'appaltatore di base non può invocare la ga- 
ranzia decennale dell'articolo 651, comma 1, egiziano, e questo in virtù dell'articolo 
651, comma 4, egiziano. Non può in questo caso che invocare la garanzia secondo 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 103-109; Shanab, p. 125-126. 

? Mansur, p. 91-93. 

Aticoli 862 e seguenti. del codice civile egiziano e gli articoli 72 e 73 della legge egiziana relativa 
all'affitto. Si veda Mansur, p. 83-84. 
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le regole generali. Si stima a questo riguardo che l'appaltatore originario e l'appalta- 
tore subappaltante si trovano su un piano di uguaglianza sul piano tecnico e non 
hanno bisogno di una protezione rinforzata nei loro rapporti reciproci, contraria- 
mente ai rapporti tra l'appaltatore originale e gli autori originali dell'ordine’. 


B) Causa della garanzia 
La garanzia può essere dovuta a causa della costruzione o a causa del progetto. 
a) Garanzia per la costruzione 


La garanzia ha luogo in caso di "rovina totale o parziale degli edifici o altre opere 
permanenti, ancorché la rovina dipenda da vizi del suolo" (articolo 651, comma 1, 
egiziano) ed in caso di "difetti esistenti nelle costruzioni e nelle opere, che minac- 
ciano la solidità e la sicurezza dell'opera" (articolo 651, comma 2, egiziano). 


Si presume in questo articolo che la distruzione che non è causata da forza maggio- 
re è dovuta ad un vizio della costruzione, del progetto o della terra. 


La garanzia non copre solamente la distruzione totale e parziale, ma si distende 
anche ad un diverso vizio che minaccia la solidità e la sicurezza del lavoro anche se 
questo vizio non conduce nell'immediato alla sua distruzione. 


Il vizio può provenire dalle materie utilizzate nella costruzione in modo non con- 
forme alle indicazioni convenute o alle norme del mestiere. Può provenire anche 
dalla realizzazione, come per esempio la costruzione su fondamenta fragili, con le 
pareti ed un soffitto fini o secondo metodi viziosi. È considerata come viziosa una 
costruzione che non tiene conto delle misure di prevenzione degli incendi, o fatta 
su una terra instabile o paludosa senza le precauzioni di uso, come l'approfondi- 
mento delle fondamenta. 


La garanzia avrebbe luogo anche se la distruzione provenisse dai vizi del suolo. 
Tali vizi devono potere essere verificati mediante un esame tecnico preciso. Se tali 
vizi non possono essere verificati con un tale esame, sono considerati come forza 
maggiore. È il caso in cui delle antichità insospettate si trovavano nel suolo. Inol- 
tre, se 1 lavori dell'appaltatore non necessitano l'esame del suolo, come è il caso 
della decorazione di un edificio, l'appaltatore non è responsabile della distruzione 
causata dai vizi del suolo. Se la natura del suolo è conosciuta, come è il caso della 
costruzione di un marciapiede a bordo del Nilo, l'appaltatore è responsabile della 
distruzione del marciapiede se non ha fatto dei test necessari affinché la sua costru- 
zione fosse realizzata su una base solida. Importa poco a questo riguardo che la 
terra sulla quale la costruzione ha avuto luogo era di proprietà dell'appaltatore o del 
committente; non si può dire nel primo caso che la terra sia stata venduta dall'ap- 
paltatore e che la garanzia sia quella prevista per il contratto di vendita. 


Il vizio non deve essere necessariamente anteriore alla consegna. Così, il legno può 
essere tarlato prima della consegna ed in seguito il tarlo si sviluppa minacciando 
così la solidità e la sicurezza del lavoro. Il legno può essere anche sano prima della 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 102-103; Shanab, p. 124-125; Majmu'at al-a'mal al-tahdiriyyah, vol. 5, 
p. 23. 
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consegna ed in seguito è attaccato dai tarli. In entrambi i casi la garanzia decennale 
viene presa in considerazione. 


Affinché ci sia garanzia occorre che si realizzino due condizioni: 


- Il vizio deve essere talmente grave da minacciare la solidità e la sicurezza del 
lavoro. Così, se il vizio riguarda la pittura, la pavimentazione, le finestre, le por- 
te o i finestrini, un tale vizio non è coperto dalla garanzia prevista dall'articolo 
651 egiziano, ma dalla garanzia disciplinata dalle norme generali. La responsa- 
bilità cessa fin dalla consegna del lavoro, salvo che il vizio sia nascosto, ed in 
quest’ultimo caso la durata della garanzia è breve, determinata dagli usi del me- 
stiere. 


- Il vizio deve essere nascosto. Se il vizio è apparente e può essere scoperto me- 
diante un esame ordinario, l'accettazione definitiva del lavoro da parte del 
committente senza opposizione da parte sua è considerata come rinuncia alla 
garanzia. Si presume in questo caso che l'accettazione abbia ad oggetto un lavo- 
ro senza difetti apparenti, salvo che ci sia frode. Se, invece, la consegna è prov- 
visoria, il committente può sempre invocare la garanzia. 


Se la causa della garanzia è presente come indicato più in alto, l'appaltatore è con- 
siderato come garante della costruzione. È parimenti considerato garante l'architet- 
to se è stato incaricato di sorvegliare e di dirigere il lavoro. In questo caso entrambi 
sono considerati solidalmente garanti. Qualora, dunque, il committente intenti un'a- 
zione contro l'architetto e l'appaltatore insieme, o contro l'architetto unicamente, 
l'architetto può in entrambi 1 casi agire in via di regresso contro l'appaltatore per cid 
che ha pagato a causa dell'errore di quest’ultimo'. La persona convenuta in giudizio 
può difendersi affermando che non ha commesso errori, o che il suo errore è indi- 
pendente dall'errore altrui, o che è vincolato da un contratto diverso da quello che 
vincola gli altri al committente. Quello che paga può agire in via di regresso contro 
l'altro in seguito. Il risarcimento sarà ripartito tra i due in funzione della colpa di 
ciascuno di essi in adempimento delle regole generali. E nel caso in cui è impossi- 
bile determinare la colpa di ciascuno, il risarcimento è ripartito in modo uguale tra i 
due. Quello che paga può anche agire contro l'altro in virtù del principio della sur- 
rogazione (articolo 326 egiziano), esercitando il diritto che aveva il committente. 
Tale azione è migliore dell'azione per colpa, perché non c'è bisogno di provare la 
colpa dell'altro, basta dimostrare che il vizio o la distruzione hanno avuto luogo nel 
quadro del lavoro di cui l'altro è obbligato. Tale responsabilità può essere esclusa 
solamente provando che ciò che è avvenuto è dovuto ad una causa estranea?. 


b) Garanzia per il progetto 
L'articolo 652 egiziano dispone: 


L'architetto che si occupa unicamente di tracciare il progetto dell'opera senza 
essere incaricato della sorveglianza dell'esecuzione, non risponde che dei vizi 
derivanti dal progetto. 





; Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 104-109. 
? Mansur, p. 97-99. 
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Un progetto può essere vizioso o perché è contrario alle norme dell'arte del mestie- 
re di architettura, o perché contravviene alle norme legali. 


Nonostante la formulazione di questo articolo, quest’ultimo si applica a ogni per- 
sona che traccia il progetto, che faccia l'architetto, appaltatore o il committente. 


Quello che traccia il progetto, spesso l'architetto, è unicamente garante dei vizi che 
provengono dal suo progetto, che abbia assicurato la sorveglianza del lavoro o 
meno. Peraltro, se non è incaricato del progetto ma solamente della sorveglianza 
del lavoro, risponde tanto dai vizi del progetto che dell'adempimento: 


- solidalmente con l'appaltatore nei limiti dei vizi dell'adempimento, e 
- solo per ciò che riguarda i vizi del progetto. 


Se non ha assicurato la sorveglianza del lavoro e si è limitato a stabilire il progetto, 
risponde unicamente dei vizi del progetto. 


L'appaltatore non risponde dei vizi del progetto se non l'ha stabilito. Ma se era in- 
formato del vizio del progetto predisposto da altri e l'ha approvato, o se il vizio era 
evidente non potendo sfuggire ad un appaltatore esperto, in questo caso ne assume 
solidalmente la responsabilità con quello che l'ha stabilito, che faccia l'architetto o 
il committente!. 


C) Durata della garanzia 


Secondo il codice egiziano (articolo 651)’, la garanzia speciale dell'architetto e 
dell'appaltatore è di dieci anni a partire dalla data di consegna del lavoro. Il legisla- 
tore ha stimato che il termine di dieci anni è sufficiente per conoscere la solidità e 
la sicurezza del lavoro. Non si tiene più conto del vizio che si manifesta dopo que- 
sto termine, anche se è il risultato di una violazione intenzionale delle condizioni 
ed indicazioni convenute tra le parti. 


Se il committente rifiuta di ricevere il lavoro, il termine decorre a partire dalla co- 
stituzione in mora. L'articolo 655 egiziano precisa a questo effetto: "Se, nonostante 
l'intimazione fattagli per via legale, [il committente] si astiene senza giusta causa 
dal prenderla in consegna, l'opera si considera consegnata". 


Se la consegna è effettuata in parecchie tappe, il termine della garanzia decorre a 
partire dall'ultima tappa nel caso in cui le differenti tappe non possono essere divise 
dal punto di vista della solidità e della sicurezza. Se, invece, queste tappe possono 
essere divise e non c'è legame tra esse, la garanzia decorre allora separatamente a 
partire dalla consegna di ogni parte, per ciò che riguarda la parte consegnata. La 
consegna può essere dimostrata con tutti i mezzi, e l'onere della prova della conse- 
gna incombe sul committente, poiché è lui che invoca la garanzia. 


Se il lavoro necessita una riparazione, e l'appaltatore procede a questa riparazione, 
riconoscendo così la sua responsabilità, senza che si possa distinguere tra i lavori 





1 Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 109-112. 

Nei codici che si sono ispirati al codice egiziano così come nel codice marocchino (articolo 769) 
la garanzia dell'architetto e dell'appaltatore è di dieci anni, e nei codici tunisino (articolo 876) e li- 
banese (articolo 668) è di cinque anni. 
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originali ed i lavori di riparazione effettuati prima della fine dei dieci anni, quest'ul- 
timo termine è calcolato a partire dalla fine dei nuovi lavori di riparazione. 


Il termine di dieci anni non è considerato come un termine di prescrizione, ma un 
termine che mira a verificare la solidità e la sicurezza del lavoro. Si vedrà, infatti, 
che la prescrizione è di tre anni dalla scoperta del vizio. Per questa ragione, il ter- 
mine di dieci anni non può essere sospeso, anche se il committente aveva un impe- 
dimento per reclamare il suo diritto, per esempio essendo minore. Questo termine 
non può neanche essere interrotto. 


Il termine di dieci anni può essere prolungato. Così il committente, l'architetto e 
l'appaltatore possono mettersi d'accordo che questo termine sia di quindici anni o 
più, in particolare a causa dell'ampiezza del lavoro e della sua complessità che ne- 
cessitano una prova di solidità e di sicurezza per un periodo più lungo. Questo è 
previsto espressamente dagli articoli 788, comma 1, giordano, 385, comma 1, su- 
danese e 879, comma 1, emiratino 


Il termine di dieci anni può essere anche più lungo, senza l'accordo delle parti, 
quando esiste una frode da parte dell'architetto e dell'appaltatore, frode che il com- 
mittente non ha potuto scoprire né entro il termine di dieci anni di garanzia, né 
entro il termine di prescrizione di tre anni. Il committente può in questi due casi 
ricorrere alla responsabilità per illecito che si prescrive solamente in quindici anni a 
partire dalla data in cui la frode ha avuto luogo, o in tre anni a partire dalla data 
della conoscenza della frode. 


Il termine di garanzia può essere inferiore a dieci anni se il lavoro, nell'intenzione 
delle parti, doveva durare meno di dieci anni (articolo 651, comma 1, in fine egi- 
ziano). Così se il lavoro consistesse nell'ospitare un'esposizione per la durata di un 
anno che poi dovesse essere smantellata, il termine della garanzia sarebbe allora di 
un anno’. 


3) Caratteristiche della garanzia 
A) Oggetto dell'azione di garanzia 


Se il lavoro è distrutto parzialmente o totalmente, il committente può chiedere al 
garante la ricostruzione di ciò che è distrutto. Può chiedere anche al tribunale di 
fare ricostruire il lavoro a spese del garante. E nel caso in cui si presentasse un'im- 
perfezione, potrebbe chiedere al garante di ripararlo o farlo riparare a sue spese 
dopo l'ottenimento dell'autorizzazione del tribunale. Ma può accadere che questa 
autorizzazione non sia necessaria in caso di emergenza (articolo 209, comma 2, 
egiziano). Peraltro, il committente deve mostrare ai garanti le imperfezioni affinché 
valutino i mezzi per ripararle; se non lo fa, si suppone che abbia rinunciato alla 
garanzia. 

Quando l'adempimento è troppo oneroso per il debitore, il tribunale può limitarsi a 
disporre il risarcimento del committente (articolo 203, comma 2, egiziano) come 
nel caso in cui la riparazione delle imperfezioni necessiterebbe la distruzione di una 
grande parte del lavoro, comportando spese sproporzionate rispetto al danno risul- 
tante dall'imperfezione. Parimenti, se il risarcimento o la ricostruzione rischia di 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 113-117; Shanab, p. 128-131. 
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impiegare talmente tanto tempo da non permettere al committente di trarne profitto, 
questo può chiedere solamente il risarcimento. Ne è parimenti se i lavori non 
avrebbero come risultato di riparare il vizio in modo completo, così da ridurre il 
valore del lavoro o il suo rendimento. 


Il tribunale può decidere anche di disporre il risarcimento del committente senza 
considerare l'adempimento in natura. Il risarcimento comprende in questo caso la 
perdita subita ed il mancato guadagno, purché il danno sia diretto e previsto. Peral- 
tro, in caso di dolo o di colpa grave, il risarcimento deve comprendere il danno 
diretto, anche se non era previsto al momento del contratto. L'articolo 221, comma 
2, egiziano precisa a tal fine: 


Peraltro, se si tratta di obbligazione contrattuale, e l'inadempimento non dipende 
da dolo o colpa grave del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva 
prevedersi al tempo in cui è stato stipulato il contratto!. 


B) Prescrizione dell'azione di garanzia 
Secondo l'articolo 654 egiziano: 


Le azioni di garanzia di cui sopra si prescrivono in tre anni dalla rovina o dalla 
scoperta del difetto dell'opera. 


Il committente può intentare un'azione nei tre anni, purché l'avvenimento della 
distruzione o la scoperta del difetto dell'opera abbia luogo prima della fine dei dieci 
anni di garanzia. Così se scopre il vizio nel decimo anno, gli restano ancora tre anni 
per intentare l'azione di garanzia. Così il termine massimo per fare valere la garan- 
zia è di tredici anni a partire dalla consegna del lavoro. 


Ma poiché questo termine è un termine di prescrizione, può essere interrotto da 
un'azione sul fondo. Non basterebbe in tal caso che il committente intentasse un'a- 
zione urgente per la designazione di un perito per constatare lo stato dell'opera. Il 
termine di prescrizione può essere interrotto anche dal riconoscimento da parte 
dell'appaltatore o dell'architetto del diritto del committente alla garanzia. 


Peraltro, il termine di prescrizione non può essere sospeso per il fatto che è inferio- 
re a cinque anni. Difatti, l'articolo 382, comma 2, egiziano precisa: 


La prescrizione il cui termine è superiore a cinque anni non decorre nei confron- 
ti degli incapaci, degli assenti e delle persone condannate a pene detentive, che 
non hanno rappresentante legale?. 


Segnaliamo qui che gli articoli 870, comma 4, iracheno, 791 giordano, 871, comma 
3, sudanese e 745 CCU prevedono un termine di prescrizione di un anno "a partire 
dalla distruzione o dalla scoperta del difetto dell'opera". Inoltre, certi codici non 
prevedono la prescrizione, ma l'inammissibilità dell'azione a causa della concezio- 
ne musulmana secondo la quale i diritti non si prescrivono mai. È il caso dei codici 
giordano (articolo 791), sudanese (articolo 871, comma 3), emiratino (articolo 
883), bahraino (articolo 619), tunisino (876), marocchino (articolo 869), libanese 
(articolo 668) e del CCU (articolo 745). 





!  Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 117-119. 
TEI 
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4) Esclusione della garanzia 


A) Azione di garanzia basata sulla responsabilità contrattuale; responsabilità 
verso un terzo 


La garanzia prevista dall'articolo 651 egiziano è basata sulla responsabilità contrat- 
tuale tra le parti del contratto di appalto, e non su una responsabilità delittuale. 


Questa garanzia gioca solamente tra le parti, e non nei confronti di un terzo. Così, 
se il lavoro crolla e ferisce uno dei passanti, colui che è stato leso può agire contro 
il custode del lavoro (il committente) in virtù della responsabilità per illecito che 
consegue alla custodia del lavoro. Questa responsabilità è basata su una colpa pre- 
sunta. Colui che è stato leso può agire anche contro l'appaltatore o l'architetto a 
patto di provare una loro colpa. Se agisce contro il committente, questo può a sua 
volta agire in via di regresso contro l'appaltatore e l'architetto in virtù della respon- 
sabilità contrattuale, purché la distruzione abbia avuto luogo nei dieci anni succes- 
sivi alla consegna e che intenti un'azione nei tre anni che seguono alla distruzione. 


Se l'appaltatore o l'architetto sono 1 custodi del lavoro, per il fatto che esso non è 
stato consegnato, sono responsabili verso il terzo, leso dalla distruzione di 
quest’ultimo, sulla base di una colpa presunta. L'azione di responsabilità per illeci- 
to da parte del terzo leso contro i custodi del lavoro si prescrive in tre anni a partire 
dalla data in cui il leso ha avuto conoscenza della lesione e di colui che ne è re- 
sponsabile, ed in ogni caso, si prescrive in 15 anni in virtù dell'articolo 172, comma 
1, egiziano suddetto'. 


B) Fattori di esclusione della garanzia 


L'appaltatore o l'architetto non possono invocare la loro irresponsabilità a meno che 
non provano l'esistenza di una causa estranea, o più precisamente la forza maggio- 
re, o l'errore del committente. Peraltro, si vedrà che l'errore del committente non 
discolpa in ogni caso. 


a) Forza maggiore 


L'appaltatore e l'architetto possono discolparsi invocando il fatto che la distruzione 

della costruzione o i suoi vizi sono ad attribuire ad una forza maggiore. 

Il progetto egiziano conteneva un articolo 898 che stabiliva: 
La garanzia dell'architetto o dell'appaltatore prevista dai due precedenti articoli 
viene meno se si dimostra, sulla base delle circostanze che hanno rivelato i vizi 
della costruzione, che questi vizi sono il risultato di una forza maggiore, come 
nel caso della non stabilità del suolo sul quale la costruzione è stata fatta, quan- 
do questo vizio non risulta dalla localizzazione del suolo o dal suo movimento, 
ma da una causa estranea non prevedibile al momento della costruzione. 


Peraltro, la commissione ha soppresso questo articolo ritenendo che bastava riferir- 
si alle disposizioni generali relative alla forza maggiore, e cioè: 


Articolo 165 - In mancanza di disposizione o patto contrario, non è tenuto a ri- 
sarcire il danno chi prova che il danno deriva da una causa estranea alla sua vo- 
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lontà, quale il caso fortuito (hadith mufaji') o la forza maggiore (quwwa qahi- 
rah), la colpa del danneggiato o la colpa altrui. 


Articolo 215 - Se l'adempimento in natura diviene impossibile, il debitore è 
condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della sua 
obbligazione, salvo che sia dimostrato che l'impossibilità dell'adempimento è 
dovuta ad una causa estranea alla sua volontà (sabab ajnabi). La stessa disposi- 
zione si applica in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 


Articolo 217 - 1) Può essere convenuto che il debitore si assuma i rischi deri- 
vanti da caso fortuito (hadith mufaji”) o da forza maggiore (quwwah qahirah). 


2) Può essere altresì convenuto che il debitore sia liberato da ogni responsabilità 
per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, ad eccezione della responsa- 
bilità per il dolo o colpa grave del debitore medesimo. Il debitore può peraltro 
esser esonerato dalla responsabilità per dolo o colpa grave delle persone di cui 
si serve per l'adempimento dell'obbligazione. 


3) È nulla ogni clausola che esclude la responsabilità per illecito. 


La dottrina egiziana ed i lavori preparatori dell'abrogato articolo 898 spiegano che 
lo scopo di questa disposizione è di fissare dei criteri obiettivi che non rendono 
necessaria una perizia, per evitare che i periti prendano posizione in favore della 
loro corporazione. Così un appaltatore è incaricato di coprire una strada con l'asfal- 
to, ma in seguito lo strato di asfalto cede non a causa del movimento del suolo, ma 
della rottura di una canalizzazione sotterranea. In questo caso, l'appaltatore non è 
responsabile del cedimento dello strato di asfalto. Se, invece, la strada è costruita 
vicino al Nilo, del suo cedimento è considerato responsabile l'appaltatore. La re- 
sponsabilità dell'appaltatore è esclusa se la distruzione della costruzione ha luogo 
per un vizio che non si può scoprire mediante un esame tecnico abituale. 


Per invocare la forza maggiore, occorre che si sia verificato un evento imprevedibi- 
le che renda l'adempimento dell'obbligazione impossibile, e non solo difficile. L'ar- 
ticolo 651 egiziano considera l'appaltatore e l'architetto personalmente responsabili 
"ancorché la rovina dipenda da vizi del suolo". Si stima che tali vizi siano prevedi- 
bili, essendo l'architetto tenuto ad esaminare il suolo prima di costruire per rimedia- 
re rinforzando le fondamenta. Parimenti se l'ingegnere costruisce al di sopra di un 
edificio esistente, deve esaminare la solidità di questo edificio. Essi sono sollevati 
da ogni responsabilità, invece, se sotto il suolo c'erano delle rovine non scoperte ed 
inattese!. 


Segnaliamo qui che l'articolo 898 del progetto egiziano suddetto è stato ripreso 
parzialmente dall'articolo 872 iracheno che dichiara: 
La garanzia dell'architetto o dell'appaltatore, prevista dai due precedenti articoli, 
viene meno se si dimostra, sulla base delle circostanze che hanno rivelato i vizi 
della costruzione, che questi vizi sono il risultato di cause impreviste al momen- 
to della costruzione. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 127-128; Shanab, p. 135-137. 
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b) Colpa del committente 


L'appaltatore e l'architetto non rispondono dei vizi della costruzione se provano che 
questi vizi sono dovuti a colpa del committente. Così, se l'appaltatore costruisce 
con materiali difettosi forniti dal committente, è quest’ultimo che ne è responsabi- 
le, salvo che l'appaltatore abbia potuto scoprire questi vizi. In questo caso, avrebbe 
dovuto avvertire il committente. Se non lo fa, è corresponsabile dei vizi della co- 
struzione in virtù della colpa di ciascuno dei due. Ne è parimenti se il committente 
dà delle istruzioni erronee o stabilisce egli stesso un progetto difettoso per l'appal- 
tatore. Peraltro, l'appaltatore non risponde dei vizi della costruzione se il commit- 
tente è un architetto. 


L'articolo 651, comma 1, egiziano indica il caso in cui "il committente aveva auto- 
rizzato le costruzioni difettose". In questo caso, l'appaltatore risponde dei vizi della 
costruzione perché il committente non è un tecnico e non si deve tenere conto della 
sua autorizzazione. Ne è parimenti se l'appaltatore esegue delle istruzioni del com- 
mittente contrarie alle regole dell'arte, poiché l'appaltatore ha il dovere di non agire 
in violazione di queste regole. Così, per esempio, il committente rifiuta di avere 
delle fondamenta armate e non le menziona nel contratto di appalto, il fatto che 
l'architetto e l'appaltatore abbiano eseguito la volontà del committente non li solle- 
va dalla loro responsabilità solidale se il vizio ha luogo nei dieci anni. Se il com- 
mittente incarica un architetto di sorvegliare il lavoro, e quest’ultimo dà delle istru- 
zioni contrarie alle regole dell'arte o all'accordo, l'appaltatore non è sollevato dalla 
propria responsabilità se esegue queste istruzioni”. 


L'articolo 880 yemenita comprende una disposizione esplicita in questo senso. 
Enuncia: 


L'architetto e l'appaltatore non devono né fare né partecipare a lavori di costru- 
zioni immobiliari o altri lavori difettosi, anche se il vizio provenisse da vizi del 
suolo o se vi fosse l'autorizzazione del committente, potendo provocare un di- 
fetto pericoloso o una distruzione totale o parziale. Se lo fanno, rispondono ver- 
so gli altri dei danni che ne derivano. Il committente risponde congiuntamente 
se era informato del vizio o l'ha autorizzato. 


C) Non derogabilità della garanzia nel contratto base di appalto 
L'articolo 653 egiziano dichiara: 


È nulla ogni clausola tendente ad escludere o limitare la garanzia cui sono tenuti 
l'architetto e l'appaltatore. 
Questo articolo stabilisce un'eccezione alla regola generale (articolo 217, comma 2, 
egiziano) secondo la quale la garanzia in generale non fa parte dell'ordine pubblico, 
e può essere, dunque, oggetto di un accordo che esclude, che riduce o che rinforza 
questa garanzia. 
Si stima a questo riguardo che il committente non è un perito in materia di costru- 
zione e, per questo motivo, bisogna proteggerlo contro i raggiri dell'architetto o 
dell'appaltatore che sono delle persone del mestiere e rischiano di indurre il com- 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 129-131; Shanab, p. 137-139. 


68 


mittente in errore, includendo nel contratto un'esenzione dalla garanzia. Si stima 
anche che la distruzione della costruzione può recare non solo danno al committen- 
te, ma anche a terzi. 


Di conseguenza, non è possibile nel contratto di appalto escludere o limitare la 
garanzia sia nel tempo, sia a certe categorie di vizi. Non si può, dunque, prevedere 
che l'appaltatore e l'architetto siano sollevati da ogni responsabilità dopo la conse- 
gna della costruzione, salvo che i vizi siano visibili al momento della conclusione 
del contratto. 


Peraltro, niente impedisce che la garanzia sia rafforzata, per esempio per le costru- 
zioni complesse, estendendo la garanzia al di là dei dieci anni legali, o includendo- 
vi i vizi visibili, il caso fortuito e la forza maggiore (articolo 217, comma 1, egizia- 
no). 

Peraltro il committente può, dopo la realizzazione della costruzione, rinunciare 
implicitamente o esplicitamente, totalmente o parzialmente, alla garanzia dopo 
avere constatato i vizi. Questa rinuncia è possibile anche prima che siano decorsi i 
tre anni previsti per la prescrizione dell'azione. È considerata come rinuncia impli- 
cita il fatto che il committente abbia pagato l'intero compenso all'architetto o 
all'appaltatore, senza riserve, dopo avere constatato la distruzione o il vizio. Ne è 
parimenti se ha proceduto egli stesso alla riparazione del difetto!. 
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Capitolo IV. 
Obbligazioni del committente 


Le obbligazioni nei confronti dell'appaltatore sono di tre ordini: 

- Obbligazione di dare all'appaltatore la possibilità di eseguire il lavoro 
- Obbligazione di ricevere la consegna 

- Obbligazione di pagare la remunerazione 

I. Dare all'appaltatore la possibilità di eseguire il lavoro 

1) Facilitare l'adempimento dell'appaltatore 


Così se l'appaltatore ha bisogno di un permesso di costruzione o altro per iniziare il 
lavoro, il committente deve procurarglielo nei termini convenuti o opportuni affin- 
ché il lavoro non venga ritardato. Parimenti se occorre l'accordo del vicino affinché 
il muro divisorio sia utilizzato, il committente deve negoziare col vicino per avere 
il suo consenso. 


Se il committente si è impegnato a fornire i materiali o gli strumenti all'appaltatore, 
deve farlo nei termini convenuti o adatti. Ne è parimenti dei piani promessi. Se si 
tratta di dipingere un quadro al committente, questo deve stare in posa davanti al 
pittore per il tempo necessario affinché possa ritrarlo. Se si tratta di un abito, il 
committente deve accettare di provarlo. Se si tratta della stampa di un libro, occor- 
re che il committente accetti di correggere le bozze nel tempo convenuto o adatto. 


Il committente deve astenersi anche dal creare difficoltà all'appaltatore o dal riti- 
rargli il lavoro senza ragione legittima dopo averglielo commissionato. Non può 
disfarsi, a questo riguardo, del contratto per mezzo della propria volontà unilaterale 
che nelle condizioni previste dalla legge'. Ritorneremo su questi ultimi punti quan- 
do studieremo la fine del contratto nel capitolo VI. 


2) Sanzione dell'obbligazione 
Il progetto egiziano prevedeva nell'articolo 877: 


1) Se l'esecuzione del lavoro richiede la collaborazione del committente, e que- 
st'ultimo rifiuta di collaborare o tarda nel farlo, l'appaltatore può esigere da lui 
che lo faccia in un termine ragionevole, che stabilisce. 


2) Se il committente non esegue la propria obbligazione nel termine stabilito, 
l'appaltatore può rinunciare al contratto senza che ciò pregiudichi il suo diritto 
al risarcimento, se del caso. 
Questa disposizione che compare negli articoli 671 kuwaitiano, 594 bahraino, 692 
qatarino, 764 marocchino, 660 libanese, non è stata ripresa dall'attuale codice egi- 
ziano. Dunque, si applicano le norme generali. 
Se il committente non adempie le sue obbligazioni e l'appaltatore è in grado di fare 
adempiere queste obbligazioni in natura, acquistando i materiali e gli strumenti che 
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il committente non ha fornito, per esempio, l'appaltatore ha diritto di farlo con l'au- 
torizzazione del giudice, o senza la sua autorizzazione in caso di emergenza, con- 
formemente alle regole generali (articoli 205, comma 2, e 209 egiziano). E se è 
necessario l'intervento personale del committente, l'appaltatore può farlo condanna- 
re a pagare una penale (articolo 213 egiziano). In ogni caso, l'appaltatore può esige- 
re il risarcimento per il danno subito a causa dell'inadempimento o del ritardo 
nell'adempimento dell'obbligazione da parte del committente (articolo 214 egizia- 
no). Può chiedere, infine, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni 
(articolo 157, comma 1, egiziano citato). 


Il committente che non ottiene in tempo il permesso di costruire affinché l'appalta- 
tore possa iniziare l'adempimento della propria obbligazione, ne è responsabile. 
Non potrebbe liberarsi dalla propria responsabilità a meno che provi che il ritardo è 
dovuto ad una causa estranea!. 


II. Obbligazione di ricevere la consegna 
Secondo l'articolo 655 egiziano: 


Quando l'appaltatore ha terminato l'opera e l'ha messa a disposizione del com- 
mittente, questi deve, appena possibile, prenderla in consegna secondo la prassi 
degli affari. Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, si astiene senza 
giusta causa dal prenderla in consegna, l'opera si considera consegnata. 


Il codice iracheno sviluppa questa disposizione in due articoli, ispirandosi agli arti- 
coli 873, 874 e 875 del progetto egiziano: 


Articolo 873 - 1) Quando l'appaltatore ha terminato l'opera e l'ha messa a dispo- 
sizione del committente, questi deve, appena possibile, procedere alla sua veri- 
fica secondo la pratica seguita negli affari, ed alla sua consegna secondo il caso 
in un breve termine. Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, si astiene 
senza giusta causa dal verificare o dal prenderla in consegna, l'opera si conside- 
ra consegnata. 


2) Il committente può rifiutare di ricevere la consegna se l'appaltatore non si è 
attenuto alle clausole del contratto o alle regole tecniche seguite nei lavori di 
questa natura al punto che non può utilizzarlo o non sarebbe giusto obbligarlo 
ad accettarlo. Se la violazione non raggiunge tale gravità, il committente può 
chiedere solamente la riduzione del prezzo in proporzione alla gravità della vio- 
lazione. 

3) Se il lavoro può essere riparato senza spese eccessive, il committente può ob- 
bligare l'appaltatore a ripararlo, fissando un termine adatto. L'appaltatore può 
anche effettuare le riparazioni in un termine adatto se ciò non causa danno al 
committente o spese eccessive. 

Articolo 874 — 1) Se si tratta di un lavoro con più parti distinte o se il prezzo è 
fissato sulla base di un preventivo, ogni contraente può chiedere che la verifica 
sia fatta dopo il completamento di ogni parte o di una proporzione sufficiente- 
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mente importante rispetto alla totalità del lavoro. In questo caso l'appaltatore 
può chiedere il pagamento in proporzione al lavoro fatto. 


2) Il pagamento fa presumere la verifica della parte pagata, salvo che non venga 
pagato un acconto. 


Questi due articoli iracheni sono stati ripresi parzialmente dagli articoli 672 e 673 
kuwaitiani, 595 e 596 bahraini, 693 e 694 qatarini e 746 e 747 CCU. 

1) Prendere in consegna il lavoro ed accettarlo 

L'obbligazione qui non si limita a prendere in consegna il lavoro, come nel contrat- 
to di vendita. Ricomprende anche l'obbligazione di accettarlo dopo avere provve- 
duto ad un controllo per verificare che corrisponda alle condizioni ed alle norme 
del mestiere. Difatti, nel contratto di vendita, l'oggetto è presente fin dalla conclu- 
sione del contratto, mentre nel contratto di appalto, il lavoro è solamente un proget- 
to e deve ancora essere creato. 


Generalmente, la consegna e l'accettazione hanno luogo nello stesso momento, ma 
capita che l'accettazione preceda o segua la consegna. In un tale caso, si tiene conto 
dell'accettazione e non della consegna per ciò che riguarda le conseguenze giuridi- 
che!. 

2) Condizioni della consegna e dell'accettazione 

L'articolo 872 del progetto egiziano era formulato nel seguente modo: 


1) Quando l'appaltatore ha terminato l'opera e l'ha messa a disposizione del 
committente, questi deve, appena possibile, verificarla secondo la pratica segui- 
ta negli affari. Deve anche procedere alla sua consegna secondo il caso in un 
breve termine. Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, si astiene senza 
giusta causa dal prenderla in consegna, l'opera si considera consegnata. 


2) Il committente può rifiutare di ricevere la consegna se l'appaltatore non si è 
attenuto alle clausole del contratto o alle regole tecniche seguite nei lavori di 
questa natura 
3) Ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere, a proprie spese, che il lavoro 
venga esaminato da periti e che si dia atto delle loro contestazioni. 
In seguito, il comma 1 è stato modificato leggermente, eliminando la verifica, e 1 
commi 2 e 3 sono stati omessi per giungere alla formulazione dell'articolo 655 
egiziano attuale. 
Il progetto egiziano comprendeva anche l'articolo 875 che dichiara: 
1) Se il lavoro è così difettoso o così poco conforme agli accordi che il commit- 
tente non possa utilizzarlo o essere costretto equamente ad accettarlo, il commit- 
tente ha il diritto di rifiutarlo. 
2) Se 1 vizi del lavoro sono di minore importanza, il committente può chiedere 
solamente la riduzione del prezzo in funzione dei vizi. 
3) Se 1 vizi possono essere riparati senza spese eccessive, il committente può 
obbligare l'appaltatore a ripararli fissando un termine adatto. L'appaltatore può 
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anche effettuare le riparazioni in un termine adatto se cid non causa danno al 
committente o delle spese eccessive. 


Questo articolo è stato omesso dal codice egiziano. Ma malgrado la modifica e 
l'omissione, Al-Sanhouri stima che le disposizioni degli articoli 873 e 875 del pro- 
getto sono applicabili per il fatto che riprendono delle regole generali. 


Affinché il committente sia tenuto a prendere in consegna il lavoro, questo deve 
essere conforme alle condizioni pattuite. Se il contratto non prevede condizioni o 
se queste condizioni sono incomplete, si tiene conto delle norme proprie del me- 
stiere in questione. In caso di controversia sulla conformità del lavoro alle condi- 
zioni, ciascuna delle due parti può ricorrere ad un perito a proprie spese il cui pare- 
re, se non è contestato dall'altra parte, sarà preso in considerazione dal giudice nel 
caso in cui la questione sia sottoposta al suo giudizio. Tuttavia, se il parere del 
perito è contestato, il giudice nomina un altro perito e decide secondo le sue valu- 
tazioni, che tengono in considerazione le circostanze e i documenti dell'affare. 


Il committente non può rifiutare la consegna e l'accettazione del lavoro a meno che 
la violazione delle condizioni sia tale che il lavoro non risponde alla propria finali- 
tà, secondo le condizioni del contratto, e che non sarebbe giusto imporre l'accetta- 
zione in tale situazione. Tuttavia, se la violazione è minima, il committente è tenuto 
a ricevere e ad accettare il lavoro riservandosi il diritto di chiedere una riduzione 
del compenso dell'appaltatore proporzionalmente alla violazione o di chiedere una 
compensazione per il danno subito a causa di tale violazione. Ed in ogni caso, l'ap- 
paltatore ha il diritto di effettuare la riparazione se è possibile, e il committente può 
obbligarlo a farlo se la riparazione non implica spese eccessive!. 


3) Momento, luogo del ricevimento e sue modalità 


Il ricevimento che è l'obbligazione del committente corrispondente all'obbligazione 
dell'appaltatore di consegnare, ha luogo nel momento, nel luogo della consegna e 
secondo le sue modalità (rinviamo il lettore a ciò che è già stato detto nel capitolo 
IN.I.1). 
L'articolo 874 del progetto egiziano precisava: 
1) Se si tratta di un lavoro con una pluralità di parti distinte o se il prezzo è fis- 
sato sulla base di un preventivo, ogni contraente può chiedere che la verifica sia 
fatta dopo il completamento di ogni parte o di una porzione sufficientemente 
importante rispetto alla totalità del lavoro. 
2) In questo caso l'appaltatore può chiedere il pagamento in proporzione al lavo- 
ro fatto. 


3) Il pagamento fa presumere la verifica della parte pagata, salvo che non sia 
stato pagato solo un acconto. 


Questo articolo, ripreso in altri codici arabi (si veda supra), è stato omesso dal co- 
dice egiziano, ma il suo contenuto resta applicabile in Egitto. Al-Sanhouri fa il 
seguente esempio: un falegname si impegna a fare un tavolo e delle sedie per la 
sala da pranzo, sulla base di un preventivo. Ciascuno dei due contraenti può chie- 
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dere che gli oggetti siano consegnati separatamente, ed il falegname ha diritto in 
questo caso al prezzo degli oggetti fabbricati. Il pagamento del prezzo per il com- 
mittente significa che quest’ultimo ha verificato gli oggetti e li ha accettati, salvo 
che il pagamento non sia un acconto!. 


4) Conseguenze della consegna e dell'accettazione 


L'articolo 655 egiziano affronta solamente le conseguenze del rifiuto del commit- 
tente di ricevere il lavoro finito: "Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, 
si astiene senza giusta causa dal prenderla in consegna, l'opera si considera conse- 
gnata". 


L'articolo 792 giordano, ripreso negli articoli 388 sudanese, 884 emiratino e 746 
CCU, è più ampio: "Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, si astiene 
senza giusta causa dal prenderla in consegna, l'appaltatore non è responsabile della 
perdita o del deterioramento dell'opera in suo possesso non dovuta a colpa o negli- 
genza da parte sua". 


L'articolo 874 del progetto del codice egiziano aggiungeva le conseguenze della 
consegna nel seguente modo: 


1) Se l'opera è stata ricevuta di fatto o di diritto, la responsabilità dell'appaltato- 
re cessa per ciò che riguarda i vizi apparenti e la violazione di ciò che è stato 
convenuto. 


2) Se si tratta di vizi nascosti o se la violazione non era apparente e non è stata 
constatata dal committente al momento della consegna, ma li ha scoperti in se- 
guito, deve informare l'appaltatore dalla loro scoperta, altrimenti è considerato 
come avente accettato il lavoro. 


Questo articolo è stato omesso dal codice egiziano e gli altri codici che sono ad 
esso ispirati, eccetto i codici iracheno (articolo 875), kuwaitiano (articolo 675), e 
qatarino (articolo 696). 


Al-Sanhouri riassume le conseguenze più importanti della consegna e dell'accetta- 
zione nei seguenti punti: 


1) Trasferimento della proprietà dell'opera quando i materiali provengono dall'ap- 
paltatore. 


2) L'appaltatore ha il diritto al compenso, salvo convenzione o uso contrario, se- 
condo l'articolo 656 egiziano, di cui parleremo in seguito. 


3) La responsabilità della perdita del lavoro passa dall'appaltatore al committente, 
come segnalato più in alto (l'articolo 665 egiziano, si veda supra il capitolo 
II.II.3). 

4) Dal momento della consegna, l'appaltatore non è più garante dei vizi apparenti, e 
da questo momento decorre il periodo breve della garanzia per i vizi nascosti (si 
veda supra capitolo II.III.1)?. 
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7,t.1 


p. 143. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 144. 


75 


5) Sanzione per il mancato ricevimento 


Se il committente non procede al ricevimento ed all'accettazione del lavoro, l'ap- 
paltatore puo farlo condannare a pagare una penale (articolo 213 egiziano citato). 
Tuttavia, l'articolo 655 egiziano prevede un mezzo più pratico che permette all'ap- 
paltatore di intimare il committente tramite vie legali affinché riceva il lavoro. E se 
rifiuta di farlo senza giusto motivo, il lavoro è considerato come ricevuto, con le 
conseguenze giuridiche che conseguono ad un ricevimento reale. Così la proprietà 
è trasferita al committente insieme alla responsabilità; l'appaltatore ha diritto al 
compenso; non è più responsabile dei vizi apparenti ed il termine per i vizi nascosti 
inizia a decorrere. 


Inoltre, tramite questa modalità pratica, l'appaltatore può ricorrere agli articoli 334 
a 337 egiziani che citiamo qui: 
Articolo 334 - Se il creditore rifiuta, senza valido motivo, di ricevere il paga- 
mento che gli è regolarmente offerto, o di compiere gli atti senza i quali il pa- 
gamento non può essere effettuato, o se dichiara che non accetterà il pagamento, 
è costituito in mora dal momento in cui il suo rifiuto è constatato con intimazio- 
ne notificata per via legale. 


Articolo 335 - Se il creditore è in mora, la perdita ed il deterioramento della co- 
sa sono a suo rischio, gli interessi del debito cessano di decorrere, e il debitore 
acquista il diritto di consegnare la cosa a spese del creditore e di chiedere il ri- 
sarcimento del danno che gliene deriva. 


Articolo 336 - Se l'oggetto del pagamento è una cosa certa che deve essere con- 
segnata nel luogo in cui si trova, il debitore può, dopo aver intimato al creditore 
di prenderla in consegna, ottenere dal giudice l'autorizzazione a depositare la 
cosa. Se si tratta di immobili o di cose destinate a restare nel luogo in cui si tro- 
vano, il debitore può chiedere che vengano messi sotto sequestro. 


Articolo 337 - 1) Il debitore, con l'autorizzazione del giudice, può vendere all'a- 
sta pubblica le cose soggette a rapido deperimento o quelle le cui spese di depo- 
sito o di custodia sono eccessive, e depositare il prezzo presso la cassa del tri- 
bunale. 


2) Se le cose hanno un prezzo di mercato o sono quotate in azioni, non possono 
essere vendute all'asta, salvo che sia possibile venderle al prezzo corrente. 


Può capitare anche che l'appaltatore abbia un interesse a rescindere il contratto nel 
caso in cui il committente rifiuta di ricevere l'opera. È il caso in cui ritiene che la 
vendita del lavoro ad un'altra persona diversa dal committente può farlo guadagna- 
re di più. In questo caso, può, dopo la costituzione in mora del committente, chie- 
dere al giudice di rescindere il contratto affinché possa procedere alla vendita 
dell'opera!. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 144-146; Shanab, p. 151-153. 
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III. Obbligazione di pagare la remunerazione 


Abbiamo già parlato nel capitolo II della remunerazione in quanto componente del 
contratto di appalto. Vedremo qui in che cosa consiste, le due parti implicate nella 
remunerazione, il suo momento, il suo luogo e la sua garanzia. 


1) Remunerazione dovuta 
L'articolo 659 egiziano dichiara: 


Se il prezzo non è stato fissato in anticipo, deve essere determinato in base al 
valore del lavoro e alle spese dell'appaltatore. 


Il progetto egiziano aggiungeva al suo articolo 881, ripreso nell'articolo 880, com- 
ma 1, iracheno: 


Il prezzo deve essere considerato convenuto tacitamente, quando, in base alle 
circostanze, c'è motivo di supporre che la cosa o il lavoro chiesto siano effettua- 
ti solamente mediante remunerazione. 


Quest'ultima disposizione è stata omessa dal codice egiziano, che considera le 
norme generali sufficienti. 


Il codice tunisino, più ampio, è composto da due articoli: 
Articolo 837 - La pattuizione di un prezzo o compenso è sempre presunta: 
1) Se si tratta di servizi o di lavori che non è usuale compiere gratuitamente; 
2) Se colui che li compie ne fa la sua professione o il suo lavoro; 


3) Se si tratta di un affare commerciale o di un fatto compiuto da un commer- 
ciante nell'esercizio della propria attività commerciale. 


Articolo 838 — In mancanza di accordo, il tribunale determinerà il prezzo dei 
servizi o del lavoro secondo gli usi e il parere dei periti; se esiste una tariffa o 
una tassa determinata, si suppone che le parti siano rimesse alla tariffa o alla 
tassa. 


Questi due articoli sono ripresi dagli articoli 732 e 733 marocchini, 630 e 631 liba- 
nesi e 714 e 715 mauritani. 


Le disposizioni del progetto egiziano, e dei codici iracheno, tunisino, marocchino, 
libanese e mauritano sono da considerare come norme generali applicabili in Egitto 
e nei paesi ispiratisi al codice civile egiziano. 

La dottrina egiziana afferma che la remunerazione è necessaria nel contratto di 
appalto affinché non sia considerato come un contratto di donazione. Tuttavia, non 
è necessario avere un accordo esplicito al riguardo, né di avere menzionato una 
remunerazione nel contratto. In assenza di una remunerazione, è la legge che si 
incarica di determinarla. 


L'accordo può essere dedotto dalle circostanze del contratto, in particolare dall'im- 
portanza del lavoro effettuato e dal mestiere di quello che l'effettua. Se qualcuno 
conclude un contratto con un appaltatore affinché gli costruisca una casa, si dedur- 
rà da ciò che un tale lavoro può farsi solamente in cambio di una remunerazione. Si 
presume anche che un medico, un architetto, un avvocato o un contabile lavorano 
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in cambio di una remunerazione, anche in caso di silenzio dei due contraenti. Que- 
sta regola è stata ripresa dai commi 1 e 2 dell'articolo 660 egiziano: 


1) L'architetto ha diritto a un compenso distinto per la preparazione del progetto 
e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei lavori. 


2) Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli 
USI. 


Si distingue a questo riguardo tra il contratto di vendita ed il contratto di appalto. 
Nella vendita il prezzo deve essere fissato nel contratto, mentre il contratto di ap- 
palto non esige la determinazione in anticipo della remunerazione’. 


A) Criteri per la determinazione della remunerazione 


L'articolo 659 egiziano menzionato indica dei criteri per la determinazione della 
remunerazione nel caso in cui il contratto di appalto tace su questo punto. 


Questi criteri sono: il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. Se le parti non 
raggiungono un accordo circa la determinazione, è compito del giudice farla ispi- 
randosi a questi due criteri, tenendo in considerazione gli usi del mestiere, la natura 
del lavoro, l'abilità necessaria per farlo, la responsabilità dell'appaltatore, la quanti- 
tà del lavoro, il tempo necessario per farlo, la fama dell'appaltatore, il prezzo delle 
materie utilizzate, gli stipendi degli operai ed altre spese sostenute dall'appaltatore. 
Talvolta il mercato fissa la remunerazione secondo la fama dell'appaltatore, come 
nel caso del sarto, del parrucchiere, dell'idraulico, del falegname, ecc. La remune- 
razione del medico è fissata dagli usi del suo mestiere. L'articolo 660, comma 1, 
egiziano citato indica, inoltre, che l'architetto ha "diritto a un compenso distinto per 
la preparazione del progetto e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei la- 
vori". 


La stima della remunerazione è considerata come una domanda di merito che la 
Corte di Cassazione non può affrontare’. 


B) Conseguenze della remunerazione 


Che la rimunerazione sia stata fissata dalle parti o stimata dal giudice, ha delle con- 
seguenze che riguardano il committente. Così, le spese del versamento della remu- 
nerazione, se del caso, sono al carico di quest’ultimo, come per esempio le spese di 
bonifico bancario o postale. Ne è parimenti delle spese di controllo dei conti. 


Per quel che riguarda gli interessi relativi alla remunerazione, sono dovuti solamen- 
te a partire dal momento della domanda giudiziale, secondo la norma generale pre- 
vista dall'articolo 226 egiziano, che dichiara,: 


Se l'oggetto dell'obbligazione è una somma di denaro il cui ammontare è fissato 
al momento della domanda giudiziale, il debitore è tenuto, in caso di ritardo 
nell'adempimento, a pagare al creditore, a risarcimento del danno cagionato dal 
ritardo, interessi al tasso del 4% in materia civile e del 5% in materia commer- 
ciale. Tali interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale, salvo che i 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 147-148. 
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patti o la consuetudine commerciale non fissino una data diversa. Il tutto, salvo 
disposizioni contrarie. 
Gli interessi non dipendono qui dalla consegna. Così se la remunerazione è dovuta 
prima della consegna, allora gli interessi decorrono da quando la remunerazione ed 
i suoi interessi sono stati chiesti in giudizio. Ma se l'appaltatore non ha chiesto la 
remunerazione che dopo la consegna, allora gli interessi decorrono dopo questa 
domanda. 


Peraltro, se l'appaltatore aveva fornito i materiali utilizzati nel lavoro, e questi ma- 
teriali hanno un valore considerevole, allora il contratto è considerato una mesco- 
lanza tra un contratto di vendita ed un contratto di appalto. Si applicano le norme 
relative a ciascuno di questi due contratti. Così la parte della remunerazione che 
riguarda i materiali è considerata come prezzo di questi ultimi e la norma relativa 
agli interessi del prezzo si applica, ai sensi dell'articolo 458, comma 1, egiziano che 
precisa: 


Salvo patto o uso contrario, il venditore ha diritto agli interessi legali sul prezzo 
solo se ha costituito il compratore in mora o se ha consegnato la cosa venduta, 
nel caso in cui questa sia suscettibile di produrre frutti o altre rendite. 


Questo significa che gli interessi in rapporto al prezzo dei materiali decorrono dalla 
costituzione in mora del committente, senza necessità di domanda giudiziale’. 


C) Immodificabilità della remunerazione convenuta 


Quando le due parti hanno concordato una remunerazione o una base per la stima 
di questa remunerazione, non è permesso modificarle senza l'accordo di entrambe 
le parti, salvo che ci sia stato un errore nei calcoli. Si applica qui la norma generale 
prevista per l'articolo 147, comma 1, egiziano: 


Il contratto è legge tra le parti. Non può essere revocato né modificato che con il 
consenso delle parti, o per i motivi stabiliti dalla legge. 


In ciò la remunerazione nel contratto di appalto differisce da quella prevista nel 
contratto di mandato, retto dall'articolo 709, comma 2, egiziano che dispone: 


Il compenso pattuito è sottoposto alla valutazione del giudice, salvo che non sia 
spontaneamente pagato dopo l'esecuzione del mandato. 


Se il presente contratto è una mescolanza tra un contratto di appalto ed un contratto 
di mandato, allora si applicheranno le rispettive norme di ciascuno di questi con- 
tratti, come avviene per gli avvocati e gli architetti: gli atti materiali saranno consi- 
derati come facenti parte del contratto di appalto, e gli atti giuridici saranno consi- 
derati come facenti parte del contratto di mandato. Di conseguenza, la remunera- 
zione che riguarda la parte che forma il contratto di mandato può essere ridotta, ma 
non la remunerazione che riguarda la parte che forma il contratto di appalto. Qualo- 
ra sia Impossibile fare una distinzione, si guarderà quale è l'elemento dominante. 
Così il contratto con un avvocato sarà considerato come un contratto di mandato, 
mentre il contratto con un architetto sarà considerato come un contratto di appalto’. 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 150; Shanab, p. 67-68. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 151-152; Shanab, 161-162. 
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D) Casi di modificabilita della remunerazione 


La regola dell'immodificabilita della remunerazione conosce, peraltro, tre eccezioni 
previste dagli articoli 657, 658 e 660 egiziani. 


a) Contratto concluso sulla base di un preventivo 
L'articolo 657 egiziano prevede: 


1) Se un contratto è concluso sulla base di un preventivo e che si presenta du- 
rante il lavoro la necessità, al fine di adempiere il progetto convenuto, di supera- 
re sensibilmente le spese previste dal preventivo, l'appaltatore è tenuto di avvi- 
sarne immediatamente il committente segnalandogli l'aumento previsto del 
prezzo; in mancanza di avviso perde il suo diritto di reclamare la restituzione 
delle spese sostenute al di là del preventivo. 


2) Se è necessario, per l'adempimento del progetto, superare considerevolmente 
il preventivo, il committente può rinunciare al contratto e fermare l'adempimen- 
to, a condizione di farlo senza termine e di rimborsare all'appaltatore il costo dei 
lavori eseguiti, stimato conformemente alle clausole del contratto, senza essere 
tenuto al risarcimento del guadagno che avrebbe realizzato se avesse finito il la- 
voro. 


Per l'applicazione di questo articolo, occorrono tre condizioni: 
Contratto concluso sulla base di un preventivo 


Questo articolo non si applica se la remunerazione non è stata convenuta in antici- 
po, o se è stata convenuta su una base forfettaria. Difatti, se la remunerazione non è 
stata convenuta in anticipo, è compito del giudice stimarla - come indicato più in 
alto, e se è su una base forfettaria, la remunerazione non può essere modificata che 
nelle circostanze ed alle condizioni particolari! su cui ritorneremo. 


Aumento sensibile dei lavori previsti dal preventivo 


Occorre, inoltre, che ci sia un aumento sensibile dei lavori. Contrariamente a ciò 
che si potrebbe comprendere dall'articolo 657 egiziano, Al-Sanhouri insiste sul 
fatto che non si tratta di un aumento dei prezzi, ma della quantità dei lavori previsti 
dal preventivo (implicando, è vero, un aumento dei prezzi, e della remunerazione). 
Questo aumento deve verificarsi per una causa non conosciuta al momento del 
contratto. È il caso in cui nel preventivo era stato previsto di effettuare dei lavori 
per le fondamenta, ma si è scoperto dopo avere scavato le fondamenta che queste 
avrebbero dovuto essere più profonde di quanto previsto inizialmente, necessitando 
così più lavoro di quello previsto nel preventivo. Accade diversamente se 1 prezzi 
previsti nel preventivo sono stati aumentati, perché si suppone che tale aumento 
venga preso in considerazione dall'appaltatore, salvo che le parti abbiano vincolato 
1 prezzi a quelli di mercato. Non si terra conto dell'aumento del prezzo che nel qua- 
dro generale della teoria delle cause impreviste, sulla quale ritorneremo più avanti. 


L'aumento della quantità dei lavori deve essere sensibile, e non prevedibile al mo- 
mento della conclusione del contratto. Se non è sensibile, o se era previsto inizial- 
mente, il committente è tenuto ad aumentare la remunerazione in proporzione. Co- 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 154. 
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si, se l'aumento dei lavori è del 10%, non è considerato come sensibile, e dà diritto 
ad un aumento della remunerazione del 10%. Nel caso di aumento non sensibile, il 
committente non può rinunciare al contratto come prevede l'articolo 657, comma 2, 
egiziano. Spetta al giudice valutare se l'aumento è sensibile o meno!. 


Avvisare immediatamente il committente dell'aumento 


L'appaltatore deve avvisare immediatamente dell'aumento dei lavori che implicano 
un aumento sensibile della rimunerazione. Se non lo fa, "perde il suo diritto di re- 
clamare la restituzione delle spese sostenute al di là del preventivo" (articolo 657, 
comma 1, egiziano). Questo articolo non precisa le modalità dell'avviso. Questo 
può essere fatto con un messo, una lettera raccomandata o ordinaria, o per via ora- 
le, ma spetta all'appaltatore provare che l'avviso ha avuto luogo. L'avviso deve 
essere fatto immediatamente dopo che l'appaltatore si sia reso conto dell'aumento, 
in mancanza di avviso è considerato come avente rinunciato implicitamente alle 
spese cagionate da un tale aumento. L'avviso deve indicare di quanto sarà l'aumen- 
to e le sue conseguenze sulla remunerazione. Se l'aumento si rivela ulteriormente 
più grande della stima dell'appaltatore, non si terrà conto di ciò. Ma l'appaltatore 
può adottare un atteggiamento prudente collegando la remunerazione alla variazio- 
ne dei fattori. 


Se le tre condizioni suddette sono soddisfatte, il comma 2, dell'articolo 657 egizia- 
no permette al committente di "rinunciare al contratto e fermare l'adempimento, a 
condizione di farlo senza termine e di rimborsare all'appaltatore il valore dei lavori 
eseguiti, stimato conformemente alle clausole del contratto, senza essere tenuto al 
risarcimento del guadagno che avrebbe realizzato se avesse finito il lavoro". Ne 
consegue che il committente può scegliere tra due alternative: 


- Continuare ad essere vincolato dal contratto che lo lega all'appaltatore, accor- 
dando a quest'ultimo una remunerazione in funzione dell'aumento che indica. 


-  Rinunciare al contratto, a condizione di farlo immediatamente chiedendo all'ap- 
paltatore di fermare il lavoro. Questa domanda può essere fatta con un messo, 
una lettera raccomandata o ordinaria, o per via orale, ma spetta al committente 
provare che la domanda ha avuto luogo. La rinuncia implica il dovere del com- 
mittente di "rimborsare all'appaltatore il valore dei lavori eseguiti, stimato con- 
formemente alle clausole del contratto, senza essere tenuto al risarcimento del 
guadagno che avrebbe realizzato se avesse finito il lavoro". Non si tiene conto 
qui di ciò che l'appaltatore ha speso effettivamente, ma di ciò che è previsto dal 
contratto. Si stima che l'appaltatore ha eseguito parzialmente il lavoro e ha dirit- 
to ad una remunerazione proporzionata a questo adempimento. L'appaltatore 
non avrà diritto al "guadagno che avrebbe realizzato se aveva finito il lavoro", 
contrariamente a ciò che è previsto dall'articolo 663 egiziano che disciplina la 
situazione di una risoluzione unilaterale da parte del committente. Vi ritornere- 
mo’. 
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b) Contratto concluso ad un prezzo forfettario secondo un progetto convenuto 
L'articolo 658 egiziano dichiara: 


1) Se il contratto è concluso ad un prezzo forfettario, secondo un progetto con- 
venuto con il committente, l'appaltatore non può reclamare nessun aumento di 
prezzo anche se modifiche o addizioni sono state apportate al progetto, salvo 
che tale modifiche o addizioni non siano dovute ad un errore del committente o 
che non siano state autorizzate da lui ed il loro prezzo sia convenuto con l'appal- 
tatore. 


2) Tale accordo deve essere stabilito per iscritto salvo che il contratto in sé sia 
stato concluso verbalmente. 


3) L'appaltatore non può avvalersi del rincaro sopraggiunto dei prezzi delle ma- 
terie prime, della manodopera o di ogni altra spesa per reclamare un aumento 
del prezzo, a meno che questo rincaro abbia raggiunto un livello tale da rendere 
oneroso l'adempimento del contratto. 


4) Peraltro, quando, in seguito ad avvenimenti eccezionali che hanno un caratte- 
re generale e che erano imprevedibili al momento della conclusione del contrat- 
to, l'equilibrio economico tra le obbligazioni rispettive del committente e 
dell'appaltatore viene meno e la base di affare del contratto di appalto perciò 
sparisce, il giudice può accordare un aumento del prezzo o pronunciare la riso- 
luzione del contratto. 


Questo articolo permette la modifica della remunerazione quando tre condizioni 
sono soddisfatte: 


Contratto concluso ad un prezzo forfettario 


In questo caso, il committente ha fissato in anticipo ed in modo definitivo la remu- 
nerazione, senza indicare che questa remunerazione possa variare in caso di au- 
mento del lavoro'. 


Contratto concluso secondo un progetto convenuto 


Questo significa che il progetto è stato fissato in modo completo, definitivo e chia- 
ro al momento della conclusione del contratto, implicando tutti i lavori necessari. 
Nessuna parte deve riservarsi il diritto di modificare il progetto?. 


Contratto concluso tra il committente e l'appaltatore 


L'articolo 658 egiziano non si applica se il contratto è concluso ad un prezzo forfet- 
tario tra un appaltatore ed un subappaltatore. Sono le regole generali che si appli- 
cano in quest’ultimo caso. Lo scopo dell'articolo 658 egiziano è di proteggere il 
committente inesperto dall'appaltatore professionale. Ciò non è necessario nei rap- 
porti tra un appaltatore principale ed un subappaltatore, poiché si suppone che ab- 
biano entrambi dell'esperienza. Ma si segnalerà che i commi 3 e 4 dell'articolo 658 
si applicano ai rapporti tra l'appaltatore principale ed un subappaltatore. 


Se le tre condizioni suddette sono riunite, la remunerazione forfettaria non può 
essere modificata, anche se l'appaltatore introduce delle modifiche utili, addirittura 
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necessarie al progetto. Ne è parimenti se gli stipendi degli operai, il prezzo delle 
materie prime e le spese del trasporto sono aumentati, o se sopraggiunge un avve- 
nimento imprevisto. Si stima qui che le due parti dovevano rendersi conto in anti- 
cipo delle loro rispettive obbligazioni, e per questo motivo, restano vincolati dal 
loro accordo, che le spese siano aumentate o diminuite per l'appaltatore. Peraltro, 
una tale norma non rileva per l'ordine pubblico, e le parti possono convenire il con- 
trario, ma in questo caso si esce dall'ambito dell'articolo 658 egiziano'. 


L'articolo 658 egiziano prevede due eccezioni all'immodificabilità della remunera- 

zione, e cioè: 

- Modifiche o addizioni al progetto per colpa del committente o da questi autoriz- 
zate e prezzo convenuto con l'appaltatore 


È il caso, per esempio, in cui il committente mette a disposizione dell'appaltatore 
una terra che non gli appartiene totalmente, che necessita la distruzione della parte 
costruita sull'appezzamento che appartiene ad altri. Ne è parimenti quando mette la 
terra a disposizione o ottiene tardivamente l'autorizzazione di costruzione. Importa 
poco che l'attitudine del committente sia di buona o di malafede se ciò che avviene 
è il risultato di una negligenza o di una colpa da parte sua. Ciò che conta è che que- 
sta attitudine ha cagionato un aumento delle spese dell'appaltatore. Il committente 
deve sobbarcarsi allora questo aumento. 


La stessa conclusione è prevista se il committente introduce una modifica o addi- 
zione al progetto, mettendosi d'accordo in anticipo con l'appaltatore sull'aumento 
delle spese. Non occorre, dunque, che la modifica o l'addizione provengano 
dall'appaltatore o siano imposte da quest’ultimo. L'accordo deve essere determinato 
per iscritto, "salvo che il contratto in sé sia stato concluso verbalmente" (articolo 
658, comma 2). Peraltro, la forma scritta non è indispensabile in caso di esistenza 
di altri mezzi di prova?. 


- Mutamento radicale dell'equilibrio economico tra le obbligazioni rispettive del 
committente e dell'appaltatore 


I commi 3 e 4 dell'articolo 658 egiziano permettono al giudice sia la concessione di 
un aumento del prezzo, sia la risoluzione del contratto "quando, in seguito ad avve- 
nimenti eccezionali che hanno un carattere generale e che erano imprevedibili al 
momento della conclusione del contratto, l'equilibrio economico tra le obbligazioni 
rispettive del committente e dell'appaltatore crolla e la base di affare del contratto 
di appalto perciò sparisce". 

Queste disposizioni sono un'applicazione della teoria generale dell'imprevedibilità, 
prevista dall'articolo 147 egiziano che stabilisce: 


Il contratto è legge tra le parti. Non può essere revocato né modificato che con il 
reciproco consenso delle parti, o per i motivi stabiliti dalla legge. 


Peraltro se, in seguito di avvenimenti eccezionali, imprevedibili e aventi un ca- 
rattere di generalità, l'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, senza divenire 





Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 
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impossibile, diviene eccessivamente onerosa cosi da minacciare il debitore di 
una perdita eccessiva, il giudice può, secondo le circostanze e tenuto conto degli 
interessi delle parti, ridurre, in misura ragionevole, l'obbligazione divenuta ec- 
cessiva. È nullo ogni patto contrario. 


Per invocare la teoria dell'imprevedibilità occorre la realizzazione delle quattro 
seguenti condizioni: 


- Occorre generalmente, ma non necessariamente, un termine tra la conclusione 
del contratto e il suo adempimento, come avviene nel caso del contratto di ap- 
palto. 


- Occorre che avvenimenti eccezionali a carattere generale sopraggiungano (ter- 
remoto, inondazione, guerra, sciopero imprevisto, espropriazione amministrati- 
va, epidemia, legislazione imprevista) avendo come conseguenza un aumento 
del prezzo delle materie prime, degli stipendi degli operai, delle spese di tra- 
sporto, del premio di assicurazione, delle tasse imposte sulle materie importate. 
La teoria dell'imprevedibilità non si applica se questi avvenimenti riguardano 
unicamente l'appaltatore (come il suo fallimento, l'incendio dei suoi prodotti o 
la sua morte). 


- Questi avvenimenti devono essere imprevedibili al momento della conclusione 
del contratto. Parimenti questi avvenimenti devono essere inevitabili. Importa 
poco, infatti, che gli avvenimenti siano imprevedibili o meno dal momento che 
sono evitabili. 


- Occorre che questi avvenimenti rendano eccessivamente oneroso l'adempimento 
dell'obbligazione, e non impossibile. Ed è qui la differenza tra l'imprevedibilità 
e le forze maggiori, che invece rendono l'adempimento impossibile. Si stima a 
questo riguardo che non basta avere una perdita, poiché tutto il commercio 
comporta perdite o guadagni, ma una perdita eccessiva nel contratto in questio- 
ne. L'appaltatore può invocare l'eccessività della perdita, anche se paragonata 
alla sua fortuna, la perdita è minima. Si tiene conto di un criterio obiettivo, dun- 
que, e non personale. 


Qui si ferma la similitudine tra la teoria dell'imprevedibilità, in generale prevista 
dall'articolo 147 egiziano, e quella speciale prevista dall'articolo 658, comma 4, 
egiziano. Nella teoria generale dell'articolo 147 egiziano, "il giudice può, secondo 
le circostanze e tenuto conto degli interessi delle parti, ridurre, in misura ragione- 
vole, l'obbligazione divenuta eccessiva". Non può rescindere il contratto, dunque. 
Tuttavia, nella teoria dell'imprevedibilità speciale prevista nell'articolo 658, comma 
4, egiziano il giudice "può accordare un aumento del prezzo o pronunciare la riso- 
luzione del contratto". Difatti, nel contratto di appalto, il giudice può considerare 
l'aumento del prezzo come insufficiente a compensare l'appaltatore, e troppo pesan- 
te per essere sopportato dal committente. In questo caso, potrà pronunciare la riso- 
luzione del contratto. 

Se il giudice decide di aumentare il prezzo, mette a carico la perdita normale, e 
divide la parte eccedente della perdita tra l'appaltatore e 1 committenti. Così se la 
remunerazione era di diecimila, ma a causa degli avvenimenti imprevisti le spese 
sono divenute ventimila, il giudice può stimare che la perdita normale è di duemila, 
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e divide le ottomila restanti tra le due parti. Il committente non dovrà pagare di 
conseguenza all'appaltatore che quattordicimila. 


Il giudice può optare, peraltro, per una terza soluzione, quella di sapere soprassede- 
re all'adempimento del contratto fino a cessazione degli avvenimenti imprevisti. 
Così se i prezzi delle materie prime divengono eccessivi, il giudice può ritardare la 
data in cui il lavoro doveva essere consegnato al committente perché reputa che i 
prezzi non tarderanno a diminuire. 


La norma relativa all'imprevedibilità prevista dagli articoli 147 e 658 egiziani è 


considerata come parte dell'ordine pubblico. Di conseguenza, ogni patto contrario è 
nullo'. 


Segnaliamo qui che i codici siriano, giordano, kuwaitiano, sudanese, emiratino, 
bahraino e qatarino non contengono norme analoghe all'articolo 658, comma 4, 
egiziano. Sono, dunque, le norme generali relative alla teoria dell'imprevedibilità 
che si applicano in questi paesi. 


c) Compenso dell'architetto 
L'articolo 660 egiziano dispone: 


1) L'architetto ha diritto a un compenso distinto per la preparazione del progetto 
e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei lavori. 


2) Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli 
usi. 


3) Peraltro, se il lavoro non è eseguito conformemente al progetto tracciato 
dall'architetto, il compenso deve essere valutato proporzionalmente al tempo 
impiegato per la preparazione del progetto, tenendo conto della natura del lavo- 
ro. 


Il compenso dell'architetto è spesso oggetto di un accordo previsto nel contratto. In 
questo caso, questo compenso non può essere ridotto invocando il fatto che è ec- 
cessivo, contrariamente a ciò che prevede l'articolo 709, comma 2, egiziano relati- 
vo al mandato. Non si può neanche ridurlo, anche se le attività comportano degli 
atti giuridici che dipendono dal mandato. Difatti, quando le attività sono miste è 
importante l'elemento dominante; dunque quest'ultimo contratto soggiace alle nor- 
me del contratto di appalto. 


Come indica l'articolo 660, comma 1, egiziano, l'architetto può avere due stipendi 
differenti: uno per la preparazione del progetto e del preventivo, e l'altro per la 
direzione dei lavori. Ma se l'architetto è stato incaricato solamente della prepara- 
zione del progetto e del preventivo, o solamente della direzione dei lavori, allora 
avrà un compenso per il lavoro che effettua. Tuttavia, niente impedisce che le parti 
si accordino per stabilire un unico compenso per le due attività se l'architetto è 
incaricato di entrambe, indicando la parte che rientra in ciascuna di queste attività. 


Inoltre, il compenso dell'architetto può essere fissato sia in modo forfettario, sia in 
funzione del valore del lavoro. In quest’ultimo caso, il compenso sarà stabilito in 
funzione non del preventivo, ma del valore effettivo del lavoro dopo averlo finito. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 169-174, e vol. 1, p. 524-527; Shanab, p. 172-178. 
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Ma il compenso può essere fissato anche in funzione del valore del lavoro secondo 
il preventivo. E se l'architetto ha esagerato il valore del lavoro nel preventivo, il suo 
compenso sarà ridotto e l'architetto sarà tenuto a risarcire il committente per la sua 
frode. 


Peraltro, se il compenso non è fissato, sarà fissato secondo le usanze del mestiere. 
Si stima a questo riguardo che l'architetto riceve il 2% del prezzo del lavoro per il 
progetto e il preventivo, ed il 3% del prezzo del lavoro per la direzione dei lavori. 
Esiste anche un regolamento stabilito dal sindacato degli architetti che fissa il com- 
penso secondo le differenti attività. Se le parti rinviano espressamente a questo 
regolamento, allora ne saranno vincolate. In caso di silenzio delle parti, il giudice 
può ispirarsi a questo regolamento per stabilire gli usi del mestiere. 


L'articolo 660, comma 3, egiziano permette peraltro di ridurre il compenso dell'ar- 
chitetto se il lavoro non è eseguito in conformità ai suoi progetti. Il compenso "de- 
ve essere valutato proporzionalmente al tempo impiegato per la preparazione del 
progetto, tenendo conto della natura del lavoro". 


Si tratta qui di un'eccezione alla regola secondo la quale il compenso non deve 
subire modifiche. L'architetto non ha, dunque, diritto ad un compenso completo se 
il suo progetto non è stato eseguito, senza la propria colpa. Ma se il suo progetto è 
stato abbandonato a causa della propria colpa, allora l'architetto non ha diritto ad 
alcun compenso. È il caso in cui l'architetto tarda a presentare il suo progetto senza 
ragione, cagionando così un danno al committente, o se presenta un progetto difet- 
toso. 


Se il progetto è stato eseguito, ma il lavoro è perito prima di essere consegnato, il 
compenso dell'architetto non sarà ridotto. Se, invece, il progetto è perito prima di 
essere consegnato al committente, l'architetto ne è allora il responsabile in virtù 
dell'articolo 665 egiziano di cui abbiamo precedentemente parlato'. 


I codici kuwaitiano, bahraino e qatarino non contengono un articolo equivalente 
all'articolo 660 egiziano. L'articolo 797 giordano, ripreso negli articoli 391 sudane- 
se, 889 emiratino e 751 CCU, adotta una formulazione differente: 


1) Se l'architetto che ha stabilito il progetto e controllato la sua realizzazione 
non ha convenuto una remunerazione, ha diritto ad una remunerazione propor- 
zionata, conformemente agli usi. 


2) Peraltro, se il lavoro non è eseguito secondo i progetti che ha stabilito, ha di- 
ritto alla remunerazione proporzionata a ciò che ha stabilito. 


2) Parti coinvolte nella remunerazione 
A) Parti coinvolte nella remunerazione 
a) Debitore della remunerazione 


Il debitore della remunerazione è il committente con cui l'appaltatore ha concluso il 
contratto, anche se il beneficiario del lavoro è un'altra persona. 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 174-181. 
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Così quando l'appaltatore costruisce una casa su un terreno di proprietà di una don- 
na, mentre il committente è il marito, l'appaltatore agirà contro il committente pur 
mantenendo un'azione indiretta contro la donna. 


Ne è parimenti se il committente è l'inquilino di una casa che il locatore si riprende. 
L'appaltatore agisce contro l'inquilino, pure mantenendo un'azione indiretta contro 
il locatore. 


Parimenti, se l'architetto ha concluso un contratto con il committente riguardante 
tutto il lavoro, ma l'architetto incarica un appaltatore di realizzare il proprio proget- 
to, quest'ultimo agirà contro l'architetto che l'ha incaricato, ma mantiene un'azione 
indiretta contro l'autore dall'ordine iniziale. 


Nel caso in cui ci sono più committenti, non rispondono solidalmente della remu- 
nerazione, salvo accordo contrario tra loro. Ciascuno dovrà pagare una parte della 
remunerazione in funzione della propria parte di ordine. E se le loro parti non sono 
designate, la remunerazione sarà divisa tra loro in modo uguale. 


Se il committente decede, i suoi eredi rispondono della remunerazione nei limiti 
della sua successione, per il fatto che il contratto di appalto non si estingue con la 
morte del committente. 


La remunerazione deve essere versata dal committente stesso. Se questo è un man- 
datario, un tutore o un curatore che pagano al suo posto, deve essere in virtù di un 
mandato speciale (articolo 702 egiziano). 


Se l'architetto è incaricato dal committente di controllare il lavoro dell'appaltatore, 
non ha il diritto di toccare la remunerazione di quest'ultimo, essendo tenuto a ve- 
gliare sugli interessi del committente. Ogni promessa di pagamento da parte 
dell'appaltatore è considerata come nulla!. 


b) Creditore della remunerazione 


Il creditore della remunerazione è l'appaltatore che ha concluso il contratto con il 
committente. I suoi eredi occupano il suo posto in caso di decesso, poiché il con- 
tratto di appalto non si estingue con la morte dell'appaltatore, salvo che le sue ca- 
pacità personali siano state prese in considerazione (articolo 666 egiziano). Ne è 
parimenti delle persone alle quali l'appaltatore ha ceduto il contratto. I creditori 
dell'appaltatore hanno un'azione indiretta contro il committente per ciò che riguar- 
da la remunerazione dovuta al loro debitore. 


I subappaltatori e gli operai che lavorano per conto dell'appaltatore nell'adempi- 
mento del lavoro occupano anche il posto dell'appaltatore (articolo 662 egiziano su 
quale ritorneremo nel seguente capitolo). 


Nel caso in cui ci siano più appaltatori, non sono considerati come creditori solida- 
li, salvo accordo contrario. Ciascuno di essi ha diritto alla propria remunerazione 
indipendentemente della remunerazione degli altri, contrariamente a ciò che preve- 
de l'articolo 707, comma 1, egiziano relativo al contratto di mandato?. 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 181-183. 
Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 183-184. L'articolo 707, comma 1, egiziano indica: "Quando ci sono 
parecchi mandatari sono solidalmente responsabili se il mandato è indivisibile o se il pregiudizio 
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3) Momento della remunerazione 
L'articolo 656 egiziano prevede: 


Salvo uso o patto contrario, il prezzo dell'opera è pagabile al momento della 
consegna. 


Le parti possono convenire che la remunerazione verrà corrisposta in parti, in fun- 
zione dell'avanzamento del lavoro, o con acconto all'inizio e il resto al momento 
della consegna finale. 


Se non c'è accordo, si applicano gli usi del mestiere, qualora tali usi esistano. Nei 
piccoli lavori, l'uso consiste nel pagare la remunerazione al momento della conse- 
gna, e nei grandi lavori consiste nel pagare la remunerazione in più parti. 


In mancanza di usi o di accordo, si dovrebbe applicare la norma generale prevista 
dall'articolo 346, comma 1, egiziano che dispone: 


Salvo patto o disposizione contraria, il pagamento deve essere effettuato imme- 
diatamente, non appena l'obbligazione è sorta in modo definitivo nel patrimonio 
del debitore. 


Ora, l'articolo 656 egiziano prevede che "salvo uso o patto contrario, il prezzo 
dell'opera è pagabile al momento della consegna". Un tale pagamento necessita, 
peraltro, che il lavoro sia conforme alle indicazioni e condizioni previste nel con- 
tratto ed alle regole del mestiere. Questo era previsto espressamente dall'articolo 
872, comma 2, del progetto egiziano: 


Il committente può rifiutarlo se l'appaltatore si è discostato delle condizioni pre- 
viste nel contratto, o dalle regole tecniche da rispettare nei lavori di questa natu- 
ra. 


Questa disposizione è stata omessa, peraltro, a causa delle regole generali. Questo 
significa che il committente può rifiutare di pagare se questi elementi non sono 
adempiuti, e questo in virtù dell'articolo 161 egiziano: 


Nei contratti sinallagmatici, se le obbligazioni correlativi sono esigibili, ciascu- 
no dei contraenti può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altro 
non adempie la sua. 


Parimenti, se il pagamento doveva farsi in più parti in funzione dell'avanzamento 
del lavoro, il committente può rifiutare di pagare la parte esigibile se l'appaltatore 
non ha consegnato in tempo la parte del lavoro. L'articolo 876 iracheno prevede: 
Il prezzo del lavoro è pagabile al momento della consegna, a meno che ci sia un 
accordo o uso contrario, tenendo conto dell'articolo 874. 
Il comma 1 di quest'ultimo articolo, corrispondente all'articolo 873, commi 1 e 2 
del progetto egiziano, dispone: 

Se si tratta di un lavoro costituito da più parti distinte o se il prezzo è fissato sul- 


la base di un preventivo, ogni contraente può chiedere che la verifica sia fatta 
dopo il completamento di ogni parte o di una proporzione sufficientemente im- 





subito dal mandante è il risultato di un errore comune. Tuttavia, i mandatari, anche solidali, non 
rispondono di ciò che il loro co-mandatario ha fatto verso l'esterno o per abuso del suo mandato". 
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portante rispetto alla totalità del lavoro. In questo caso l'appaltatore può chiede- 
re il pagamento in proporzione al lavoro fatto. 


La remunerazione resta dovuta dal committente fino alla prescrizione, la cui durata 
per certe categorie di mestiere è fissata a cinque anni dall'articolo 376 egiziano: 


I crediti dovuti ai medici, farmacisti, avvocati, ingegneri, esperti, sindaci sensa- 
li, professori o maestri, si prescrivono in cinque anni, a condizione che tali cre- 
diti siano loro dovuti come compenso per un servizio reso nell'esercizio della 
loro professione o di un rimborso delle spese da essi sostenuti. 


L'articolo 378 egiziano prevede una durata di prescrizione di un anno per altri me- 
stieri: 
1) I seguente crediti si prescrivono in un anno: 


a) le somme dovute [...] agli albergatori e agli esercenti di ristoranti per l'allo g- 
gio, il vitto, e le spese sostenute per i clienti. 


Per gli altri mestieri non menzionati, la durata di prescrizione è di quindici anni a 
partire dalla data in cui la remunerazione è dovuta, conformemente alle regole ge- 
nerali (articolo 374 egiziano)'. 


4) Luogo della remunerazione 


Non esiste un testo legale che precisa il luogo dove deve essere effettuato il paga- 
mento. Si applicano, dunque, le regole generali secondo le quali il pagamento deve 
essere effettuato secondo l'accordo delle parti, ed in mancanza nel luogo previsto 
dagli usi. Gli usi prevedono in generale che il pagamento si effettui nel luogo della 
consegna. In mancanza di usi si applica l'articolo 347 egiziano: 


1) Salvo patto o disposizione contraria, se l'oggetto dell'obbligazione è una cosa 
certa, essa deve essere consegnata nel luogo in cui si trovava quando l'obbliga- 
zione è sorta. 


2) Per le altre obbligazioni, l'adempimento è dovuto nel luogo in cui si trova il 
domicilio del debitore al tempo del pagamento o nel luogo in cui si trova la sede 
della sua attività, se l'obbligazione è in relazione a tale attività. 
Segnaliamo qui che l'articolo 885 tunisino, ripreso dagli articoli 778 marocchino e 
676 libanese enuncia: "Il pagamento è dovuto nel luogo dove il lavoro deve essere 
consegnato". 
Se un debitore dell'appaltatore sequestra il compenso che si trova nelle mani del 
committente, quest'ultimo depositerà il compenso nella cassa del tribunale?. 
5) Garanzia della remunerazione 
Se il committente non paga, o tarda a pagare, o non paga nel luogo dove doveva 
pagare, o non adempie una delle sue obbligazioni in rapporto col pagamento, l'ap- 
paltatore può reclamare ciò che gli è dovuto in funzione delle regole generali. 
Può esigere, innanzitutto, l'adempimento in natura, chiedendo al tribunale una deci- 
sione in questo senso. L'adempimento avrà luogo sull'insieme dei beni del commit- 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, 
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tente, e verte tanto sulla remunerazione che sul risarcimento del danno subito a 
causa dell'inadempimento da parte del committente. Può esigere anche degli inte- 
ressi fin dalla domanda giudiziale, come indicato più in alto (capitolo IV.II.1.B). 
L'appaltatore può far valere il suo diritto privilegiato, come si vedrà in seguito. 


L'appaltatore può reclamare anche la risoluzione del contratto, e questa domanda 
sarà sottoposta all'apprezzamento del giudice. L'articolo 157 egiziano enuncia a 
questo riguardo: 


1) Nei contratti sinallagmatici, se una delle parti non esegue la sua obbligazione, 
l'altra parte può, dopo aver costituito in mora il debitore, reclamare l'esecuzione 
del contratto o chiederne la risoluzione, con il risarcimento, se è dovuto, in en- 
trambi i casi. 


2) Il giudice può accordare un termine al debitore, secondo le circostanze. Può 
anche respingere la domanda di risoluzione se l'inadempimento è di scarsa im- 
portanza rispetto all'insieme della prestazione promessa. 


Abbiamo visto che il committente può rifiutare di pagare se l'appaltatore non 
adempie le sue obbligazioni. L'appaltatore può parimenti trattenere il lavoro fino al 
pagamento della remunerazione, in virtù delle norme generali previste nell'articolo 
246, comma 1, egiziano: 
Chi è tenuto ad una prestazione può astenersi dall'eseguirla, se il creditore non 
offre di eseguire un'obbligazione che è tenuto ad adempiere, avente un rapporto 
di causalità e di connessione con quella del debitore; o se il creditore non forni- 
sce una garanzia sufficiente ad assicurare il pagamento del debito. 


Questa regola è in effetti un'applicazione dell'articolo 161 egiziano che dispone: 


Nei contratti sinallagmatici, se le obbligazioni correlative sono esigibili, ciascu- 
no dei contraenti può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altro 
contraente non adempie la sua. 


Si applicano a questo riguardo le norme generali relative alla ritenzione prevista 
dagli articoli 246-248 egiziani. 
L'articolo 902 del progetto egiziano prevedeva: 


Se il lavoro consiste nel creare un bene mobile, senza che un termine sia fissato 
per il pagamento, l'appaltatore può trattenere questo bene e ogni altra cosa il 
committente gli abbia consegnato per fare il lavoro, finché lo si paga. 


Questo articolo è stato omesso, ritenendo che in questo campo siano sufficienti le 
norme generali. Ma il codice giordano ha previsto una disposizione che è ancora 
più dettagliata. L'articolo 787 di questo codice, ripreso negli articoli 385 sudanese, 
879 emiratino e 741 CCU, stabilisce: 
1) Se il lavoro dell'appaltatore produce un effetto sulla cosa, egli può trattenerla 
fino al pagamento della remunerazione dovuta. Se la cosa perisce tra le sue ma- 
ni prima del pagamento della remunerazione, non ha né responsabilità né diritto 
alla remunerazione. 


90 


2) Se il suo lavoro non produce effetti sulla cosa, non può trattenerla fino a pa- 
gamento della remunerazione dovuta. Se lo fa e la cosa perisce, è responsabile 
dell'usurpazione. 


Il diritto di ritenzione ricade sul lavoro nel suo insieme, finché il committente paga 
ogni parte restante della remunerazione, salvo che le due parti abbiano convenuto 
che il pagamento si farà in parti in funzione dell'avanzamento del lavoro. Così, ciò 
che è stato finito e pagato, non può più essere trattenuto. Ma se l'appaltatore conse- 
gna spontaneamente il lavoro, perde il suo diritto di ritenzione. E se il committente 
restituisce il lavoro all'appaltatore a titolo di risarcimento, quest’ultimo non può 
trattenere il lavoro per ciò che non è stato pagato, ma solamente per il prezzo del 
risarcimento. 


L'appaltatore beneficia di privilegi sul lavoro in virtù delle disposizioni egiziane 
successive. 


Articolo 1148 - 1) Le somme dovute agli appaltatori ed agli architetti incaricati 
di costruire, ricostruire, riparare o effettuare lavori di manutenzione di edifici o 
di qualsiasi altra opera, hanno privilegio su tali opere, sino alla concorrenza del 
plus-valore derivante dai lavori ed esistente al momento dell'alienazione 
dell'immobile. 


2) Tale privilegio deve essere iscritto, sebbene la vendita sia stata trascritta, ed 
prende grado dalla data dell'iscrizione. 


Articolo 1140 - 1) Le spese sostenute per la conservazione e il miglioramento di 
un bene mobile hanno privilegio sulla totalità di questo bene. 


2) Tali spese sono pagate sul prezzo del bene gravato e il loro grado di prefe- 
renza è Immediatamente successivo a quello delle spese di giustizia e delle 
somme dovute all'Erario. Esse sono pagate in ordine inverso alla rispettiva data. 


Bisogna aggiungere il privilegio previsto dall'articolo 1145 egiziano se l'appaltatore 
fornisce i materiali. E considerato, allora, come venditore di questi materiali. L'ar- 
ticolo in questione dichiara: 


1) Il venditore di un bene mobile ha, su tale bene, un privilegio per il prezzo e i 
suoi accessori. Tale privilegio sussiste sul bene sino a che questo conserva la 
sua individualità, senza pregiudizio per 1 diritti acquistati dai terzi di buona fede, 
e con l'osservazione delle disposizioni speciali in materia commerciale. 

2) Tale privilegio ha grado successivo a quello dei privilegi mobiliari di cui agli 
articoli precedenti. Tuttavia, è opponibile al locatore ed all'albergatore, se si di- 
mostra che questi ne erano a conoscenza al momento dell'introduzione del bene 
venduto nel locale affittato o nell'albergo'. 
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Capitolo V. 
Subappalto 


I. Cessione del contratto di appalto 


Prima di trattare del subappalto, occorre dire qualche parola sulla cessione del con- 
tratto di appalto, argomento che il Codice egiziano non affronta come ha fatto per il 
subappalto. Al-Sanhouri spiega il silenzio del legislatore per il fatto che la cessione 
é meno frequente del subappalto; é retta dalle norme generali. Segnaliamo, tuttavia, 
che la cessione del credito è esaminata dal codice kuwaitiano all'articolo 680, ripre- 
so nell'articolo 603 bahraino: 


1) Nessuno dei due contraenti può cedere il contratto di appalto senza l'accordo 
dell'altra parte, a meno che non vi sia una clausola contraria nel contratto. 


2) In caso di cessione, il cedente sostituisce il cessionario nei suoi diritti e nelle 
sue obbligazioni. 


3) La cessione non ha effetto verso il terzo a meno che l'altro contraente ne sia 
stato informato in via ufficiale o che il suo accordo abbia data certa. 


La cessione del contratto di appalto può avere tre forme: 
1) Cessione della remunerazione da parte dell'appaltatore 


L'appaltatore può cedere gli onorari che derivano dal contratto di appalto in favore 
di un terzo. Ricorre spesso a questa cessione a titolo di ipoteca per disporre di de- 
naro liquido da parte di una banca o di un investitore per finanziare i lavori. Il ces- 
sionario diventa così il creditore in luogo dell'appaltatore che cede. I fornitori 
dell'appaltatore non potranno rivolgersi, peraltro, al cessionario per ottenere il 
prezzo del materiale fornito. In compenso, il committente può opporre al cessiona- 
rio le eccezioni opponibili all'appaltatore, così come quelle derivanti dalla cessione, 
a norma dell'articolo 312 egiziano: 


Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che egli poteva oppor- 
re al cedente al momento in cui la cessione è divenuta a lui opponibile. Può 
ugualmente opporre le eccezioni derivanti dal contratto di cessione. 


Affinché la cessione produca effetti nei confronti del committente basta che egli sia 
stato informato, secondo l'articolo 305 egiziano che parla della cessione dei crediti: 
La cessione non è opponibile al debitore o ai terzi, se non è accettata dal debito- 
re o a lui notificata. Peraltro, l'accettazione del debitore non rende la cessione 
opponibile ai terzi se non ha data certa!. 
2) Cessione di tutti i diritti e obbligazioni da parte dell'appaltatore 
L'appaltatore può cedere tanto gli onorari che le obbligazioni che derivano del con- 
tratto di appalto in favore di un terzo. In questo caso, il cessionario sostituisce l'ap- 
paltatore nel contratto di appalto. Diventa egli stesso l'appaltatore nei confronti del 
committente. Una tale cessione può essere a titolo gratuito o dietro pagamento sia 
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da parte del cedente, se temesse la perdita, sia da parte del cessionario che spera di 
trarne profitto. Tale cessione necessita non solo l'accordo tra il cedente ed il cessio- 
nario, ma anche tra il cedente e il committente, e questo in virtù dell'articolo 316 
egiziano relativo alla cessione di debito: 


1) La cessione di debito non è opponibile al creditore se non dopo l'adesione di 
quest'ultimo. 


2) Nel caso in cui il cessionario o il debitore originario notifichino la cessione al 
creditore, assegnandogli un termine ragionevole per l'adesione, la cessione sarà 
considerata rifiutata se il creditore non manifesta la sua adesione prima della 
scadenza del termine. 


In questo genere di cessione, l'appaltatore cessionario diventa debitore di tutte le 
obbligazioni dell'appaltatore cedente nei confronti del committente. L'appaltatore 
cedente sparisce e non risponde per niente degli atti dell'appaltatore cessionario e 
non è garante, contrariamente a ciò che prevede l'articolo 595 egiziano in materia 
di locazione: 


In caso di cessione della locazione, il conduttore rimane garante dell'adempi- 
mento delle obbligazioni del cessionario’. 


3) Cessione del contratto di appalto da parte del committente 


Questo genere di cessione è più raro dei due precedenti. È il caso in cui, per esem- 
pio, il proprietario di un terreno sul quale deve essere realizzata una costruzione lo 
vende ad un terzo, cedendogli allo stesso tempo tutti i suoi diritti e le sue obbliga- 
zioni derivanti dal contratto di appalto”. 


II. Limiti fissati per il subappalto 
Secondo l'articolo 661 egiziano: 


1) L'appaltatore può affidare l'esecuzione del lavoro, totalmente o in parte, ad 
un sub-appaltatore, Salvo clausola contraria o se la natura del lavoro non richie- 
de di far appello alle sue attitudini personali. 


2) In tale caso, l'appaltatore rimane responsabile verso il committente per il fatto 
del sub-appaltatore. 


Questo articolo permette, dunque, il subappalto parziale o totale purché non ci sia 
una clausola che lo vieta nel contratto. Questa clausola può essere esplicita. Può 
essere anche implicita come quando la natura del lavoro fa appello alle attitudini 
personali dell'appaltatore, come indicato nell'articolo in questione. È il caso in cui 
il committente si rivolge ad un artista pittore per dipingere un quadro o ad un me- 
dico per fare un'operazione chirurgica. In caso di dubbio, questo dubbio è interpre- 
tato nel senso dell'interdizione, salvo se il committente autorizzi il subappalto. È la 
posizione adottata dai lavori preparatori dell'articolo 661 egiziano. Si segnalerà qui, 
peraltro, che l'articolo 78 del codice egiziano di procedura civile prevede la possi- 
bilità che un avvocato incarichi un altro avvocato, salvo che ciò non sia vietato 
espressamente nel contratto tra l'avvocato ed il cliente. 
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L'interdizione esplicita o implicita del subappalto non impedisce all'appaltatore di 
ricorrere ad un aiuto tecnico o non tecnico per l'adempimento del lavoro, fintanto 
che questi aiuti non siano del subappaltatore. Inoltre, il committente può rinunciare 
a questa interdizione, permettendo così all'appaltatore il subappalto. Questa rinun- 
cia può essere esplicita. Può essere anche implicita come quando il committente 
tratta col subappaltatore pagandogli gli onorari che doveva all'appaltatore origina- 
rio. In caso di rinuncia, il committente non può ritornare più indietro, che questa 
rinuncia abbia avuto luogo prima o dopo la violazione della clausola di non subap- 
palto da parte dell'appaltatore. 


La violazione della clausola del non-subappalto da parte dell'appaltatore espone 
quest'ultimo alle sanzioni previste dalle norme generali. Così il committente può 
esigere dall'appaltatore di adempiere personalmente le sue obbligazioni, o chiedere 
la risoluzione del contratto per il fatto che l'appaltatore non ha adempiuto le sue 
obbligazioni. Il tribunale può rifiutare, peraltro, una tale domanda e può limitarsi 
ad esigere dall'appaltatore l'adempimento delle sue obbligazioni. E in entrambi i 
casi, il committente può chiedere un risarcimento per il danno subito. Il responsabi- 
le sarà unicamente l'appaltatore e non il subappaltatore. Quest'ultimo può ritorcersi 
anche contro l'appaltatore per risarcirlo dei danni subiti dall'inadempimento da 
parte dell'appaltatore delle sue obbligazioni in virtù del subappalto!. 


III. Relazioni tra il committente, l'appaltatore originario ed il subappaltatore 
1) Relazioni tra l'appaltatore originario ed il subappaltatore 


Le relazioni tra l'appaltatore originario ed il subappaltatore sono quelle che esisto- 
no tra un committente ed un appaltatore con gli stessi diritti e doveri l'uno verso 
l'altro. Esiste, così, un contratto di subappalto tra l'appaltatore originario ed il su- 
bappaltatore simile a quello che lega l'appaltatore originario al committente origi- 
nario, con condizioni talvolta simili, talvolta differenti in relazione al compenso e 
alle clausole. 


Bisogna segnalare, peraltro, che nelle relazioni tra l'appaltatore originario ed il 
subappaltatore la garanzia decennale dei vizi di costruzione prevista dall'articolo 
651 egiziano anzidetto non si applica, essendo esclusa dal numero 4 di questo arti- 
colo. Si applicano, dunque, le regole generali della garanzia. Così le obbligazioni 
del subappaltatore si concludono con la consegna del lavoro all'appaltatore origina- 
rio e l'esame di quest'ultimo degli eventuali vizi. Se dei vizi appaiono successiva- 
mente, egli non ne risponde che nei limiti del tempo previsto dagli usi del mestiere, 
e non per dieci anni. Questo è motivato dal fatto che l'appaltatore è un uomo che 
conosce la sua professione e non ha bisogno di una protezione particolare da parte 
della legge come avviene per il committente”. 


2) Relazioni tra l'appaltatore originario e il committente originario 


Le relazioni tra l'appaltatore originario e il committente originario sono regolate dal 
contratto di appalto originario. Il committente non ha niente da condividere con il 
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subappaltatore, fatta eccezione per il diritto del subappaltatore di rivalersi sul 
committente originario nei limiti previsti dalla legge, come si vedra in seguito. 


L'appaltatore originario resta responsabile verso il committente degli atti del su- 
bappaltatore, in virtù del numero 2 dell'articolo 661 egiziano suddetto. Il subappal- 
tatore, dunque, non è direttamente responsabile nei confronti del committente ori- 
ginario. Così, se il subappaltatore non esegue i lavori o non consegna il lavoro, è 
l'appaltatore originario che ne risponde verso il committente originario. L'appalta- 
tore originario, allora, può agire in via di regresso contro il subappaltatore. Peraltro, 
trattandosi di rapporti contrattuali, l'appaltatore originario può convenire con il 
committente che non è responsabile degli atti del subappaltatore. Il committente 
può accettare anche che il subappaltatore occupi il posto dell'appaltatore originario 
ed in questo caso il committente non agisce contro l'appaltatore originario, ma con- 
tro il subappaltatore!. 


3) Relazioni tra il committente originario ed il subappaltatore 


Le relazioni tra il committente originario ed il subappaltatore consistono in rapporti 
indiretti. Così il committente non deve rivolgersi al subappaltatore, ma all'appalta- 
tore originario, per ciò che riguarda l'adempimento del lavoro, la consegna del la- 
voro o la garanzia, salvo che abbia accettato che il subappaltatore occupi il posto 
dell'appaltatore originario. Parimenti, il subappaltatore non può rivolgersi al com- 
mittente, ma all'appaltatore originario, per ciò che riguarda le obbligazioni di que- 
st'ultimo, per conoscere l'obbligazione con cui si permette al subappaltatore di 
adempiere il suo lavoro, l'obbligazione di ricevere e di accettare il lavoro e l'obbli- 
gazione di pagare”. 

IV. Eccezione in favore del subappaltatore, dei suoi operai e di quelli dell'ap- 
paltatore 


Come abbiamo appena visto, la legge fa una separazione tra i rapporti intercorrenti 
fra il committente e l'appaltatore originario, ed i rapporti tra il committente e il 
subappaltatore. Peraltro, l'articolo 662 egiziano riconosce un'azione diretta al su- 
bappaltatore, ai suoi operai ed agli operai dell'appaltatore originario contro il com- 
mittente per ciò che riguarda i loro rispettivi stipendi. Questo articolo dichiara: 


1) I sub-appaltatori e gli operai che lavorano per conto dell'appaltatore all'ese- 
cuzione dell'opera hanno un'azione diretta contro il committente sino alla con- 
correnza delle somme delle quali questi è debitore verso l'appaltatore principale 
al momento in cui l'azione è promossa. Tale azione spetta anche agli operai del 
sub-appaltatore sia verso l'appaltatore principale sia verso il committente. 


2) In caso di pignoramento effettuato da uno di loro presso il committente o 
presso l'appaltatore principale, essi hanno un privilegio, proporzionale ai loro 
diritti, sulle somme dovute all'appaltatore principale e al sub-appaltatore al mo- 
mento del pignoramento. Tali somme possono essere loro pagate direttamente. 
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3) I diritti dei sub-appaltatori e degli operai di cui al presente articolo sono pri- 
vilegiati rispetto a quelli della persona alla quale l'appaltatore ha ceduto il suo 
credito verso il committente. 


L'azione in questione in favore di questi beneficiari contro il committente riguarda 
unicamente l'importo degli stipendi che egli doveva all'appaltatore al momento 
dell'azione. Questa azione non può essere proposta per degli importi dovuti dall'ap- 
paltatore a titolo di responsabilità contrattuale. Così se gli operai subiscono un 
danno a causa di un incidente sopraggiunto sul luogo di lavoro, questi operai pos- 
sono rivalersi solamente sul loro datore diretto di lavoro e non contro il committen- 
te. 


Gli operai non pagati dal subappaltatore agiscono in primo luogo contro quest'ulti- 
mo, e poi contro l'appaltatore originario, nei limiti di ciò che quest'ultimo deve al 
subappaltatore, ed infine contro il committente nei limiti di ciò che quest'ultimo 
deve all'appaltatore originario. L'importo richiesto all'appaltatore originario o al 
committente si individua nei limiti di ciò che questi due devono al momento dell'a- 
zione. 


Tuttavia, se il subappaltatore aveva concluso un contratto con un sub- 
subappaltatore, gli operai di quest'ultimo non hanno azione che contro il subappal- 
tatore e l'appaltatore originario, e non contro il committente originario. Inoltre, i 
fornitori dell'appaltatore originario non hanno azione contro il committente per il 
prezzo del materiale consegnato all'appaltatore originario, salvo che il committente 
abbia garantito i debiti contratti dall'appaltatore con i fornitori. 


Il committente non può escludere il diritto di agire contro di lui da parte del subap- 
paltatore, dei suoi operai e degli operai dell'appaltatore in virtù dell'articolo 662 
egiziano. 

Il diritto del subappaltatore e degli operai di agire direttamente contro il commit- 
tente non ha, peraltro, effetto che a partire dal momento in cui l'azione è intentata. 
Prima di ciò, l'appaltatore può disporre liberamente dei suoi diritti nei confronti del 
committente. Può recuperare parzialmente o totalmente i suoi diritti, come può 
procedere alla compensazione di ciò che deve al creditore con ciò che gli è dovuto 
da quest'ultimo (articolo 362). Peraltro, il committente può evitare tali atteggiamen- 
ti da parte dell'appaltatore prevedendo nel contratto che pagherà direttamente agli 
operai o al subappaltatore i loro stipendi. Il comma 3 dell'articolo 662 egiziano 
prevede una misura di protezione contro l'appaltatore che considera che "i diritti 
dei sub-appaltatori e degli operai di cui al presente articolo sono privilegiati rispet- 
to a quelli della persona alla quale l'appaltatore ha ceduto il suo credito verso il 


: 1 
committente". 


Segnaliamo qui che i codici giordano, sudanese, emiratino e yemenita, così come il 
CCU non contengono una disposizione simile a quella dell'articolo 662 egiziano. 
L'articolo 799 giordano, ripreso dagli articoli 394 sudanese, 891 emiratino e 799 
CCU, indica, al contrario, che "il subappaltatore non può reclamare niente al com- 
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mittente di ciò che deve al primo contraente, salvo che quest'ultimo lo rinvii al 
committente". 
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Capitolo VI. 
Estinzione del contratto di appalto 


Il contratto di appalto può concludersi in differenti modi che affronteremo nei se- 
guenti punti: 


I. Estinzione del contratto di appalto per adempimento 


Quando il committente esegue le proprie obbligazioni e l'appaltatore le sue, il con- 
tratto di appalto si conclude. Non ne rimane che la garanzia da parte dell'appaltato- 
re. 


Può concludersi anche con la scadenza del tempo. Così, quando il committente 
conclude un contratto con una società per la manutenzione delle sue macchine per 
la durata di un anno, il contratto di appalto si conclude alla fine dell'anno, salvo 
rinnovo esplicito o implicito del contratto'. L'articolo 643, numero 1, libanese dice 
in questo senso: "Il noleggio di servizi o di industria si conclude con lo scadere del 
tempo convenuto o con il compimento del lavoro". L'articolo 684 kuwaitiano, ri- 
preso dagli articoli 607 bahraino e 703 qatarino, prevede anche: "Se il contratto di 
appalto prevede che l'appaltatore effettuerà in un limite di tempo determinato la 
manutenzione di una cosa o di altri lavori rinnovati, il contratto si conclude quando 
questo limite di tempo trascorre”. 


II. Estinzione del contratto per impossibilita sopravvenuta 


L'estinzione del contratto a causa di impossibilità è prevista dall'articolo 664 egi- 
ziano: "Il contratto di appalto si estingue se l'esecuzione del lavoro che ne costitui- 
sce l'oggetto diviene impossibile". Questo articolo riprende la norma generale pre- 
vista nell'articolo 373 egiziano: 


L'obbligazione si estingue se il debitore dimostra che l'adempimento è divenuto 
impossibile per una causa estranea alla sua volontà. 


È il caso in cui un artista incaricato di dipingere un quadro o un medico incaricato 
di fare un'operazione chirurgica perdono la vista o le mani per una ragione estra- 
nea. In questi casi, il contratto si conclude a norma dell'articolo 159 egiziano: 
Nei contratti sinallagmatici, se un'obbligazione si estingue per l'impossibilità 
dell'adempimento, le obbligazioni correlative si estinguono anch'esse, ed il con- 
tratto è risolto di pieno diritto. 
Se il contratto di appalto si conclude a causa dell'impossibilità, l'appaltatore ha 
diritto a un'indennità, non in virtù del contratto di appalto, ma in virtù dell'arric- 
chimento illegittimo, a norma dell'articolo 667 egiziano che disciplina tanto il de- 
cesso che la causa indipendente dalla volontà dell'appaltatore: 
1) In caso di estinzione del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è 
tenuto a pagare alla successione il valore dei lavori eseguiti e delle spese effet- 
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tuate per l'esecuzione dei lavori restanti, nella misura in cui tali lavori e spese 
gli sono utili. 


2) Il committente può, da parte sua, chiedere la consegna, verso pagamento di 
un'equa indennità, dei materiali preparati e dei progetti la cui esecuzione è stata 
iniziata. 
3) Le presenti disposizioni si applicano anche se l'appaltatore che ha iniziato l'e- 
secuzione dell'opera non può completarla per una causa estranea alla sua volon- 
tà. 
L'articolo 886, comma 2, irakeno è esplicito in quanto alle conseguenze dell'impos- 
sibilità dovuta a forza maggiore: 


Se l'adempimento diventa impossibile a causa di forza maggiore, l'appaltatore 
sarà compensato solamente nella misura in cui il committente ne ha tratto profit- 
to a norma dell'articolo 889. Se l'impossibilità è dovuta a un errore dell'appalta- 
tore, può reclamare il compenso suddetto ma sarà considerato responsabile del 
suo errore. Se l'impossibilità è dovuta a un errore da parte del committente, si 
applicano le disposizioni del precedente articolo. 


L'articolo 889 in questione è dedicato allo scioglimento del contratto a causa del 
decesso dell'appaltatore. L'articolo 685 kuwaitiano, ripreso dagli articoli 608 bah- 
raino e 704 qatarino, dichiara: 


Il contratto di appalto si conclude quando l'adempimento del lavoro convenuto 
diventa impossibile per una causa indipendente dalla volontà delle due parti 
contraenti. L'appaltatore può reclamare al committente le spese che ha effettuato 
e la remunerazione che gli è dovuta, e questo nei limiti del profitto realizzato 
dal committente. 


Quando il contratto si conclude per causa indipendente dalla volontà dell'appaltato- 
re, quest'ultimo avrà diritto all'importo meno elevato tra il valore di ciò che è stato 
speso ed il tempo impiegato dall'appaltatore ed il valore di quanto ha guadagnato il 
committente. Così, il pittore che ha dipinto una parte del suo quadro avente un 
valore artistico riceve il compenso per questa parte e la consegna al committente. 
Ma se il contratto di appalto ha comportato la necessità di utilizzare materiali e 
questi ultimi periscono per causa estranea, l'articolo 665, comma 1, egiziano preve- 
de: "Se prima della consegna al committente l'opera perisce per caso fortuito, l'ap- 
paltatore non può reclamare né il prezzo del lavoro né il rimborso delle spese. La 
perdita della materia è a carico della parte che l'ha fornita".! Abbiamo già parlato 
più in alto di questa questione. 


III. Estinzione del contratto per risoluzione 


Una parte del contratto di appalto può chiedere la sua risoluzione se l'altra parte 
non adempie le sue obbligazioni, come in ogni contratto sinallagmatico. È il caso, 
per esempio, in cui l'appaltatore non esegue il lavoro in conformità di ciò che è 
stato convenuto. Il committente può chiedere allora al tribunale di rescindere il 
contratto, ed il tribunale valuta la sua domanda, e se glielo concede il contratto si 


! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 218-221. 


100 


conclude. Ne é parimenti se il committente non adempie alle sue obbligazioni non 
permettendo all'appaltatore di adempiere il proprio lavoro'. Ne abbiamo parlato più 
in alto. 


IV. Estinzione consensuale del contratto 


Il committente e l'appaltatore possono mettersi d'accordo per mettere fine al con- 
tratto di appalto. In linea di massima, le due parti liquidano i loro conti con un ac- 
cordo. Se mantengono il silenzio, sono le regole generali relative all'arricchimento 
illegittimo che si applicano’. Lo scioglimento consensuale del contratto di appalto è 
previsto dagli articoli 800 giordano, 395 sudanese, 892 emiratino e 754 CCU. 


L'estinzione del contratto di appalto per le ragioni suddette è quella propria di ogni 
contratto. Esistono due ragioni proprie del contratto di appalto, consistenti nella 
denuncia unilaterale da parte del committente ed il decesso dell'appaltatore. È ciò 
che vedremo nei due seguenti punti. 


V. Estinzione per denuncia del contratto da parte del committente 
1) Eccezione alla regola generale 
L'articolo 663 egiziano prevede: 


1) Il committente può, in qualsiasi momento prima del compimento dell'opera, 
rescindere il contratto e sospenderne l'esecuzione, a condizione di indennizzare 
l'appaltatore di tutte le spese da lui sostenute, dei lavori che ha terminato, e del 
guadagno che avrebbe potuto realizzare se avesse terminato l'opera. 


2) Peraltro, il tribunale può ridurre il risarcimento dovuto all'appaltatore per il 
mancato guadagno, se le circostanze rendono equa tale riduzione. Deve in parti- 
colare defalcare ciò che l'appaltatore ha risparmiato a causa della rescissione del 
contratto da parte del committente e ciò che ha guadagnato impiegando diver- 
samente il suo tempo. 


Questo articolo va contro l'articolo 147, comma 1, egiziano: "Il contratto è legge tra 
le parti. Non può essere revocato né modificato che con il reciproco consenso delle 
parti, o per i motivi stabiliti dalla legge". Ma tiene conto della natura del contratto 
di appalto, pur esigendo da parte del committente di risarcire l'appaltatore per que- 
sta rinuncia. Difatti, possono sopraggiungere delle circostanze tra la conclusione 
del contratto e il suo adempimento che rendono quest'ultimo inutile o troppo one- 
roso per il committente. È il caso, per esempio, in cui il committente non dispone 
più di denaro per pagare l'appaltatore, o se lo scopo del lavoro diventa antiquato. In 
questo caso, l'appaltatore non può esigere l'intero adempimento del contratto. Si 
noterà a questo riguardo che la denuncia unilaterale del contratto è riconosciuta 
solamente in favore del committente. L'appaltatore non può farlo, e rimane obbli- 
gato ad adempiere il contratto’. 


Segnaliamo qui che i codici giordano, sudanese, emiratino, così come il CCU non 
contengono una disposizione simile all'articolo 663 egiziano. Ma l'articolo 801 





! Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 221-222. 
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giordano precisa: "In caso di giustificazione che impedisce di adempiere o di com- 
pletare il lavoro, ciascuna delle due parti può chiedere la sua risoluzione". E l'arti- 
colo 803 aggiunge: "La parte che subisce un danno dalla risoluzione del contratto 
può reclamare un risarcimento da parte dell'altra parte nei limiti ammessi dagli 
usi". Questi due articoli sono ripresi dagli articoli 396 e 398 sudanese e 893 e 895 
emiratini. L'articolo 755 CCU è più conciso: "Il contratto è rescisso in caso di giu- 
stificazione che impedisce di adempiere o di completare il lavoro". L'articolo 756 
riprende i termini dell'articolo 803 giordano. 


2) Condizioni della denuncia 


Per la denuncia unilaterale del contratto occorrono quattro condizioni previste 
dall'articolo 663 egiziano: 


1) Occorre che il lavoro non sia finito. Difatti, il committente non ha interesse a 
denunciare il contratto se l'appaltatore ha compiuto il suo lavoro. La denuncia può 
avere luogo prima che il lavoro inizi o durante il suo adempimento. 


2) Occorre che la denuncia provenga dal committente. L'appaltatore, come abbia- 
mo detto, non ha il diritto di denunciare il contratto. In caso di morte del commit- 
tente, il diritto di denunciare il contratto si trasmette ai suoi eredi. E se gli eredi 
discordano tra loro, quello che possiede 1 tre quarti del lavoro eseguito può eserci- 
tare la denuncia. Si applica qui l'articolo 832 egiziano che prevede: 


I partecipanti che posseggono almeno i tre quarti della cosa comune possono 
decidere l'alienazione, a condizione che la loro decisione sia fondata su seri mo- 
tivi e sia notificata agli altri partecipanti. I partecipanti dissenzienti possono im- 
pugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria entro un termine di due mesi 
dalla data della notificazione. Il tribunale dovrà, nel caso in cui la divisione del- 
la cosa comune rechi pregiudizio agli interessi dei partecipanti, decidere, secon- 
do le circostanze, se l'alienazione può aver luogo. 


Se il contratto di appalto è ceduto dal committente ad un terzo, quest'ultimo ha 
anche il diritto di denunciare il contratto. 


3) Occorre che la denuncia abbia luogo per volontà del committente e non sia cau- 
sata dalla colpa dell'appaltatore. Difatti, in questo caso, il committente dispone di 
un'altra via più vantaggiosa della denuncia, che consiste nella domanda di risolu- 
zione del contratto. Una tale domanda avrà come conseguenza il dovere dell'appal- 
tatore di risarcire il committente. L'appaltatore non avrà allora il diritto ad un com- 
penso in virtù dell'articolo 663 egiziano, ma in virtù dell'arricchimento illegittimo. 
Inoltre, il committente può chiedere anche l'adempimento del contratto, la ripara- 
zione dell'errore ed un risarcimento del danno subito. 


4) Il contratto di appalto non contiene la clausola che vieta al committente di de- 
nunciare il contratto. Difatti, il diritto del committente di denunciare il contratto 
non fa parte dell'ordine pubblico, ed è possibile convenire il contrario. Le due parti 
possono convenire anche il diritto del committente di denunciare il contratto senza 
pagamento di risarcimento o dietro pagamento dell'arricchimento illegittimo. 


Se queste condizioni sono soddisfatte, il committente può denunciare il contratto, 
senza anche dovere presentare delle ragioni per una tale denuncia, ed il tribunale 
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non ha il diritto di apprezzare questo fatto. Peraltro, se l'appaltatore prova che il 
committente abusa del suo diritto di denunciare il contratto, e che il suo scopo è di 
recare offesa alla reputazione dell'appaltatore, questo può chiedere risarcimento per 
abuso di diritto!. 


3) Modalità della denuncia 


La denuncia si fa con una notificazione all'appaltatore. Nessuna forma è richiesta 
dalla legge. Può essere fatta per iscritto o oralmente, ma in quest'ultimo caso spetta 
al committente provare l'esistenza della denuncia. Se, peraltro, il contratto di appal- 
to è di un valore superiore a 500 lire egiziane, la denuncia deve avere luogo per 
iscritto. La denuncia produce 1 suoi effetti dalla data della sua consegna all'appalta- 
tore conformemente alle regole generali?. 


4) Conseguenze della denuncia 


Con la denuncia del contratto di appalto, quest'ultimo si estingue. Il committente 
non è più tenuto a pagare la remunerazione all'appaltatore, e quest'ultimo non è più 
tenuto ad adempiere il lavoro. 


Il committente resta, peraltro, tenuto a risarcire l'appaltatore di tutte le spese che ha 
fatto, anche se queste spese e questi lavori non sono per niente proficui al commit- 
tente. Deve risarcirlo, inoltre, dei lavori che ha compiuto, ivi compreso gli stipendi 
degli operai e il prezzo dei materiali. Deve restituire al committente i lavori finiti, e 
se vuole mantenere i materiali che ha fornito deve rinunciare a ogni risarcimento 
concernente essi. Se l'appaltatore esegue il lavoro dopo la denuncia, non può agire 
contro il committente che in virtù dell'arricchimento illegittimo, e non può di con- 
seguenza che ottenere l'importo meno elevato tra ciò che ha fatto, da una parte, e il 
profitto che il committente ha tratto, dall'altra parte. A meno che questi lavori non 
siano necessari per salvaguardare i lavori già finiti; in questo caso l'appaltatore ha 
diritto alle spese che ha assunto. 


Il committente è anche tenuto a risarcire l'appaltatore del guadagno che avrebbe 
potuto realizzare se avesse finito il lavoro e del torto morale che subisce per il non 
adempimento del lavoro, in applicazione dell'articolo 222 egiziano’. Difatti l'appal- 
tatore può avere un interesse a finire il lavoro per la sua reputazione, o come archi- 
tetto, o come artista, o come autore. 


L'articolo 663, comma 2, egiziano stabilisce peraltro una regola di equità che per- 
mette al tribunale di ridurre l'importo dei risarcimenti assegnati all'appaltatore "se 
le circostanze rendono equa tale riduzione. Deve in particolare defalcare ciò che 
l'appaltatore ha risparmiato a causa della rescissione del contratto da parte del 
committente e ciò che ha guadagnato impiegando diversamente il suo tempo". Così 
il giudice può stimare che la prosecuzione del lavoro sarebbe costata di più all'ap- 


: Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 227-232. 

> Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 235. 

Quest'articolo dispone: 1) I danni e gli interessi comprendono anche il risarcimento del pregiudi- 
zio morale. Il diritto al risarcimento del pregiudizio morale non può trasmettersi, tuttavia, ai terzi 
se è stato fissato da convenzione o se è stato oggetto di una domanda giudiziale. 2) Il giudice può 
assegnare, tuttavia, solamente ai coniugi ed ai parenti fino al secondo grado, il risarcimento dei 
danni e interessi dovuti a causa del dolore che cagiona loro la morte della vittima. 
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paltatore a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime o degli stipendi degli 
operai. Parimenti, non eseguendo il lavoro, l'appaltatore ha risparmiato il prezzo 
delle materie prime che doveva fornire, così come il suo tempo che può utilizzare 
per adempiere altri lavori altrettanto proficui. Non è necessario in questo caso che 
l'appaltatore abbia utilizzato effettivamente il suo tempo in un altro lavoro, ma che 
abbia potuto avere l'opportunità di farlo se lo voleva'. 


VI. Estinzione per morte del committente e dell'appaltatore 
L'articolo 666 egiziano prevede: 


Il contratto di appalto si estingue con la morte dell'appaltatore se le attitudini 
personali di questo sono state prese in considerazione all'atto della conclusione 
del contratto. In caso contrario, il contratto non si estingue di pieno diritto e il 
committente, salvo i casi previsti dall'articolo 601, può risolverlo solo se gli 
eredi dell'appaltatore non forniscono garanzie sufficienti per la buona esecuzio- 
ne dell'opera. 


Articolo 667 egiziano aggiunge: 


1) In caso di estinzione del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è 
tenuto a pagare alla successione il valore dei lavori eseguiti e delle spese effet- 
tuate per l'esecuzione dei lavori restanti, nella misura in cui tali lavori e spese 
gli sono utili. 


2) Il committente può, da parte sua, chiedere la consegna, verso pagamento di 
un'equa indennità, dei materiali preparati e dei progetti la cui esecuzione è stata 
iniziata. 
3) Le presenti disposizioni si applicano anche se l'appaltatore che ha iniziato l'e- 
secuzione dell'opera non può completarla per una causa estranea alla sua volon- 
tà. 
1) Morte del committente 
I due articoli citati prevedono in certi casi l'estinzione del contratto con la morte 
dell'appaltatore, ma non dicono niente della morte del committente. Dunque, in 
questo caso si applicano le regole generali. 


La morte del committente non inficia il contratto di appalto, ed il contratto si tra- 
smette ai suoi eredi. Questi ultimi avranno gli stessi diritti e le stesse obbligazioni 
che incomberebbero sul committente se fosse rimasto in vita. Se non vogliono il 
contratto prima della sua esecuzione, possono denunciarlo, come segnalato in pre- 
cedenza, allo stesso titolo del committente, in virtù dell'articolo 663. Le obbliga- 
zioni degli eredi verso l'appaltatore saranno, peraltro, nei limiti dei beni della suc- 
cessione. Difatti, gli eredi non rispondono dei debiti della successione, ed essi ere- 
ditano solamente ciò che rimane della successione dopo la liquidazione dei debiti 
del de cujus. Il diritto musulmano non conosce l'istituzione dell'accettazione della 
successione conosciuta nel diritto occidentale, che implica la trasmissione tanto 
degli attivi che dei passivi della successione agli eredi che l'hanno accettata?. 
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2) Morte dell'appaltatore o la sua incapacita di adempiere il contratto 


L'articolo 667, comma 3, egiziano assimila la morte al caso dell'impossibilità di 
adempimento del contratto di cui abbiamo parlato in precedenza. Si deve distingue- 
re qui tra due situazioni. 


A) Caso di intuitus personae 
L'articolo 887 del progetto egiziano stipulava ai commi 2 e 4: 


2) La personalità del contraente è presa sempre in considerazione al momento 
della conclusione del contratto se il contratto è concluso con un artista, un inge- 
gnere, un architetto o altre persone che esercitano delle libere professioni. 


3) Questa personalità è presunta nei contratti conclusi con operai o artigiani, 
salvo prova o uso contrario. 


4) In tutti gli altri casi, particolarmente nei grandi lavori di appalto, è presunto 
che è la fama raggiunta dal nome dell'appaltatore nel mercato, e non le sue qua- 
lità personali che sono prese in considerazione nel contratto in primo luogo. 


Questi tre capoversi sono stati omessi nel codice egiziano, ma ripresi nell'articolo 
888, comma 2, iracheno, così come dalla dottrina. Questa precisa che si intendono 
per attitudini personali tutte le qualità che possono influenzare il buon adempimen- 
to del lavoro, compresa la notorietà dell'appaltatore, la sua fedeltà, il suo buon 
comportamento, la sua specializzazione, i suoi certificati e le sue attività preceden- 
ti. Questi elementi possono essere oggetto di apprezzamento da parte del giudice. 
La dottrina ritiene che le attitudini personali sono prese in considerazione nel con- 
tratto con artisti, musicisti, pittori, medici e avvocati, ma non nei contratti con 
idraulici, falegnami, fabbri per i lavori correnti. Ne è parimenti nei contratti di co- 
struzioni importanti come le dighe, le scuole o gli ospedali. Questi contratti sono 
eseguiti generalmente dagli architetti che dispongono di squadre di ingegneri, degli 
strumenti e dei capitali, e le loro attitudini personali non sono generalmente prese 
in considerazione. 


Se, dunque, le attitudini personali sono state prese in considerazione, il contratto di 
appalto è sciolto di pieno diritto fin dalla morte dell'appaltatore, senza dovere re- 
scindere il contratto da parte del committente o degli eredi dell'appaltatore. Ma se 
le due parti desiderano proseguire l'adempimento dei lavori, devono concludere un 
nuovo contratto che decorre dalla sua stipulazione, e non dalla data della conclu- 
sione del primo contratto'. 


B) Caso di irrilevanza delle attitudini personali dell'appaltatore 


In questo caso, "il contratto non si estingue di pieno diritto e il committente, salvo i 
casi previsti dall'articolo 601 [egiziano], può risolverlo solo se gli eredi dell'appal- 
tatore non forniscono garanzie sufficienti per la buona esecuzione dell'opera" (arti- 
colo 666 in fini egiziano). Due situazioni si presentano in tal caso: 


1) Se l'appaltatore non ha lasciato eredi capaci di adempiere il contratto, il contratto 
non è sciolto di pieno diritto, ma il committente può chiedere al giudice la sua riso- 
luzione. Il giudice ha il potere di apprezzamento in questo caso e può decidere sia il 


: Al-Sanhouri, vol. 7, t. 1, p. 239-241. 
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mantenimento del contratto, sia la sua risoluzione. Parimenti, gli eredi che non si 
reputano in grado di adempiere i lavori possono chiedere al giudice di rescindere il 
contratto nel caso in cui il committente insiste per il suo adempimento. Il giudice 
ha anche il potere di apprezzamento in questo caso. 


2) Se gli eredi hanno la capacità di adempiere il contratto o se il giudice non ha 
accettato la domanda di risoluzione fatta da questi eredi o dal committente, il con- 
tratto è mantenuto nonostante la morte dell'appaltatore'. 


Se il contratto di appalto si conclude con la morte dell'appaltatore per una delle 
ragioni suddette, le obbligazioni del committente o dell'appaltatore derivanti dal 
contratto si estinguono. Ma se il contratto ha avuto un inizio di adempimento, se 
l'appaltatore aveva consentito delle spese in vista del contratto, o se il committente 
aveva pagato già una parte degli onorari, è l'articolo 667 egiziano che si applica. 


Così, quando qualcuno fornisce una stoffa ad un sarto chiedendogli di farne un 
abito, se il sarto fa il taglio, ma muore prima di cucire l'abito, il committente ha il 
diritto di recuperare la stoffa dagli eredi, pagando loro una parte degli onorari con- 
venuti come compenso del taglio di cui può avvalersi chiedendo ad un altro sarto di 
cucire l'abito. 


Il comma 2 dell'articolo 888 del progetto egiziano comprendeva la seguente dispo- 
sizione: 
I lavori e le spese sono considerati in generale utili se il contratto si basa sulla 
costruzione di edifici o la realizzazione di altri grandi lavori. 


Questo comma è stato omesso dall'articolo 667 egiziano ma ripreso dal comma 1 
dell'articolo 889 iracheno. Presumeva l'utilità dei lavori e delle spese nella costru- 
zione di edifici e di altri grandi lavori. La dottrina egiziana ritiene che per la sop- 
pressione di questa presunzione, spetta al giudice valutare se effettivamente questi 
lavori e queste spese sono utili. 


Quando l'appaltatore fornisce della materia come il legno per fare un mobile, ha 
fatto dei progetti e ha iniziato l'adempimento del lavoro, la regola vuole che al de- 
cesso dell'appaltatore il legno, il progetto e la parte eseguita del mobile si trasmet- 
tano agli eredi. Peraltro, l'articolo 667, comma 2, egiziano stabilisce una regola 
contraria prevedendo che "il committente può [...] chiedere la consegna, verso 
pagamento di un'equa indennità, dei materiali preparati e dei progetti la cui esecu- 
zione è stata iniziata". Il giudice può costringere gli eredi a consegnare questi 0g- 
getti se rifiutano di farlo?. 


Segnaliamo qui che i codici giordano, sudanese e emiratino così come il CCU non 
contengono una disposizione simile all'articolo 667, comma 2, egiziano. 
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Allegati: 
Disposizioni dei principali codici arabi 


Fatta eccezione per le disposizioni del codice svizzero delle obbligazioni e del co- 
dice civile italiano, le disposizioni relative al contratto di appalto sono classificate 
secondo un ordine cronologico. Le disposizioni egiziane e quelle che si sono ad 
essa ispirate (si veda supra l'introduzione) sono prodotte in lingua araba e tradotte 
in francese ed inglese, così come in italiano per ciò che riguarda la Somalia. Le 
disposizioni tunisine, marocchine, libanesi e mauritane sono riprodotte unicamente 
in arabo ed in francese; non abbiamo trovato una traduzione inglese di queste di- 
sposizioni. Abbiamo indicato nelle note in basso alle pagine la provenienza della 
versione araba e delle traduzioni, segnalando gli indirizzi internet là dove ci siano. 


Codice civile ottomano, 1869-1876! 
The Mejelle 1869-1876 
1876 - 1869 Ali ISS YI Alza 
gains (5 filiali y i Jalallé lind Jan gi le Arial Jai ge Aglio dic paiay] - 124 sale 
E gina e ill 
Article 124 — On appelle "istisna" (commande) la convention faite avec un ouvrier 


pour la confection d'un objet. L'ouvrier s'appelle "sani", celui qui fait la commande 
"mustesni" et la chose à confectionner "masnou". 


Article 124 —"Istisna" is to make a contract with a skilled person to make some- 
thing. The person who makes the thing is called "sani", the person who causes it to 
be made "mustesni" and the thing made "masnou". 

ghall chis 1282 IU il ( i gia Jai Ge da Gadd JU ll puai] - 388 sala 
Ei de BR asi col il cal JB, cilial ala) (5 hall hy gh Die eli Quill sini alls 
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Al gica: Of Jara cala ga J sii gl Gili, plu | adel slaill dy Le Ul Leila sls Lure je 3 
Xil Jardll ala dig Le DU gite si jus anally J shall Gary cli i 18S; Baal gs US Léa, IS 
cle) 

Article 388 — Lorsqu'on charge un ouvrier d'exécuter un certain travail pour un prix 
déterminé, et que l'ouvrier accepte, il se conclut une espèce de vente qu'on appelle 
commande (istisna'). C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'en montrant son pied, 
on dit à un cordonnier: "Faites-moi une paire de souliers, de telle espèce de cuir, 
pour tant de piastres" et que celui-ci accepte; ou bien lorsqu'on convient avec un 
charpentier pour la construction d'une embarcation en spécifiant qu'on la désire de 
telle longueur et largeur, et avec telles et telles qualités. Il en est de méme lorsqu'on 


! Codice civile ottomano elaborato tra il 1869 e il 1876 Testo arabo: 
http://abc7000.googlepages.com/ahkam.htm. Testo francese: Code civil ottoman, in: Corps de 
droit ottoman, édité par George Young, vol. 6, Oxford: At the Clarendon Press, 1906, p. 170-446. 
Texte anglais: The Mejelle: being an English translation of Majallahel-Ahkam-I-Adliya and a 
complete code on Islamic civil law, transl. by C.R. Tyser, D.G. Demetriades ... [et al.], Lahore: 
Law Publishing, 1980. 


convient avec un fabricant pour la fabrication d'une certaine quantité de fusils a 
aiguille, dont on détermine le prix, les dimensions et la portée. 


Article 388 — If someone say "make a thing of this sort for so many piasters for 
me", to one of the skilled persons who makes those things, and he accepts, the sale 
by istisna is a concluded contract. For example: if a purchaser shew his foot to a 
bootmaker and say "make me a pair of boots, for so many piasters, of such a sort of 
leather", and the latter accept, or, if there is a bargain with a ship's carpenter to 
make a ship or a boat and its length and breadth and qualities and thins required are 
explained, the istisna becomes a complete contract. Likewise, if a bargain is made 
with a manufacturer, to make so many needle guns, to be so many piasters a piece, 
and their length and size and other necessary qualities are declared, the istisna is a 
complete contract. 
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Article 389 — Toutes les choses qui, d'ordinaire, se font sur commande, peuvent 
valablement faire l'objet de ce contrat. Mais pour les choses qu'il n'est pas d'usage 
de commander, s'il y a un terme stipulé le contrat équivaut a une vente avec livrai- 
son a terme et payement au comptant, et, en ce cas, on doit suivre les régles du 
chapitre précédent. S'il n'y a pas stipulation de terme, le contrat est une commande. 


389 — Istisna is good, generally, in respect of things, the istisna of which is custom- 
ary. But in the case of things, as regards which there is no existing custom, if a time 
is named, it is selem, and as regards it the conditions applicable to selem are held to 
be in force. And if no time is named, it is again of the sort of istisna. 

Gl gall agli le Aijai p gici hoy click! i pl pluie! bys - 390 sale 
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Article 390 — En donnant la commande, on doit spécifier la chose de façon à ce 
qu'elle puisse être confectionnée telle qu'on la désire. 

Article 390 — In istisna, a description of the thing to be made, must be given, which 
is in accordance with what is desired. 

di cis gi Yla calli ads plu Yl A gl Y re Lei i li - 39] Sale 

Article 391 — Il n'est pas nécessaire, dans le contrat de commande, de payer le prix 
au comptant. 

Article 391 — In istisna, it is not necessary to pay the money in advance. 

le g gici OS al 13 & ge pl yall as) egli ¢ Leia) aiil 18) se Lei alizil - 392 sale 
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Article 392 — Une fois le contrat conclu, les parties ne peuvent plus s'en départir. 
Toutefois, l'acheteur a la faculté de refuser la chose, si elle n'est pas conforme à la 
commande. 

Article 392 — After istisna is concluded by agreement, the parties cannot go back 
from the bargain. But if the thing made does not agree with the description, the 
person who gives the order has an option. 
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Article 421 — Au point de vue de l'objet du contrat, le louage se divise en deux 
espèces: 

1) Le louage qui a pour objet la jouissance des choses dans lequel la chose louée 
s'appelle "ayn ma'jour" (chose donnée à loyer) ou "ain mustéjer" (chose prise à 
loyer). Ce genre de louage se divise: en louage d'immeubles, tels qu'une maison, un 
champ, etc.; en louage de marchandises appelées "urud", telles que vétements, vas- 
es, etc., et enfin en location d'animaux. 


2) Le louage d'ouvrage ou celui qui a pour objet le travail des personnes, et dans 
lequel, à la place de la chose louée, il y a la personne qui engage ses services. Tel 
est par exemple, le cas lorsqu'on engage moyennant salaire, un ouvrier ou un do- 
mestique. Cette deuxième catégorie comprend le louage d'art ou d'industrie. Ainsi, 
lorsqu'on fait faire un habit a un tailleur qui fournit l'étoffe, ce contrat s'appelle 
commande; mais lorsqu'on fournit l'étoffe soi-méme, il y a louage d'industrie. 


Article 421 — On taking into consideration the subject matter of the contract, letting 
is of two kinds: 


1) The first kind is a contract of hire being for the use of corporeal property, the 
thing hired is called "'ayn ma'jour" and "ain mustéjer". And this sort is divided into 
three divisions: the first division is letting of immovable property, like the letting of 
houses and land. The second division is the letting of merchandise (urud) like let- 


ting clothes and utensils. The third division is the letting of animals. 

2) The second kind is a contract of letting for work. In this the person who lets 
himself out for hire is called "ejir", like taking servants or labourers for hire. The 
hiring of artisans is also of this kind. For example: as it is istisna, to make clothes 
on the condition that the cloth should come from the tailor, so it is called hire of 
labour to make clothes when the cloth is given to the tailor. 

Aa ghee 8 ya vl Cyl Li fads Aa glee 8 ja YI L pi - 450 dal 

Article 450 — Le prix du louage doit étre déterminé. 

Article 450 — It is a condition that the rent be known. 

Le nai i eel! ou iriall Jai lati) (à 4e glee iriall GSi iriall Jai leita) - 455 sala 
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Article 455 — Quand il s'agit de louage d'art ou d'industrie, on détermine l'objet du 
contrat en précisant l'ouvrage à exécuter, c'est-à-dire en indiquant ce que l'ouvrier 
devra faire, et de quelle facon. Ainsi, quand on veut faire teindre un habit, on doit 


109 


le montrer au teinturier, ou tout au moins lui faire connaitre l'épaisseur de l'étoffe, 
et en méme temps lui indiquer la couleur qu'on désire. 

Article 455 — In the hiring of an artisan, the making known of the benefit is by a 
statement of the work, that is to say, by fixing what he will do, and how he will do 
it. For example: When clothes are to be dyed it is necessary to declare the colour, 
and to show the clothes to the dyer, or that he should be told the coarseness and 
fineness of them. 


Codice delle obbligazioni e dei contratti della Tunisia, 1906' 
1906 ui sill à giall y Cole! VI Ane 
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Du louage d'ouvrage et du louage de service (idjara) 
Disposition générales 
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Article 828 - Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des 
parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir 
à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un 
fait déterminé. 
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ou- 
vrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. 
Le contrat est dans les deux cas parfait par le consentement des parties. 
gales ES 5 age gle dus cio cy sill  Azaleli Li pali tal o pil Le Lans ila] pira - 829 Jail 
sabbia y © silly a plal 
Article 829. - La loi considère comme louage d'industrie les services que les per- 
sonnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que 
ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers. 
Jde dall guy Y dale Qi gallé pailai ati) Aaaa italy daal ila) dare L jé - 830 Jail 
Adds Addl sa 
Article 830 - Le louage d'ouvrages et celui de services ne sont valables que si les 


parties contractantes ont la capacité de s'obliger; l'interdit et le mineur doivent étre 
assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. 


(2000 88 7 i è sell 2000 iid 17 de (sil AI) - - 831 eal 





Promulgato dal Decreto del 15 dicembre 1906, Gazzetta ufficiale n° 100, dicembre 1906. Entrato 
in vigore il 1 giugno 1907. Testo francese: www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/coc/menu.html. 
Testo arabo: http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83 %D8%B 1% 
D8%A7%D8%A1_%28tn%29. 
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Article 831 — (abrogé par la loi 17 du 7 février 2000) La femme mariée ne peut 
engager ses services comme nourrice ou autrement qu'avec l'autorisation de son 
mari. Ce dernier a le droit de résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son 
aveu. 

Us pi dire dead gi agla Que e si La plea daa) Y) o ne dui a so dal al - 832 ail 
JE ciali Vis live j 

Article 832 - On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un 
ouvrage déterminés par le contrat ou par l'usage à peine de nullité absolue du con- 
trat. 


ALL Li Ci gay dus las Ab gh se de gi un) dla dae le BLY! - 833 Jail 

Article 833 - Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne 
sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa 
mort. 

ili Le 4e guia ga die JS Jl - 834 Jill 
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Article 834 - Est nulle toute convention qui aurait pour objet: 

a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits con- 
traires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; 

b) Des faits impossibles physiquement; 

c) Des faits que tout musulman est tenu d'accomplir personnellement, tels que la 
prière, le jeùne. 

babe; gl Alantiali A (je Cure e ja sti LS mail DE gl Lune S JAN lade - 835 Jail 
ae) a le ai Leas ll Jee YI de ui 

Article 835 - Le prix doit étre déterminé ou étre susceptible de détermination. On 
peut promettre comme prix de louage une part déterminée des grains ou des 
produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur 
d'ouvrage. 

j aqui | pad Gl ebali Dili ed JS agl Go Dies e AS gli g AS EU 353 Y - 836 Jill 
Le Anal) Gal ce ay gi Jill cità Sleds die Gi Les oiL AI O3 gill it ji e aa gt ihu p 
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Article 836 - Néanmoins, les avocats, et toutes autres personnes s'occupant d'af- 
faires contentieuses ne peuvent ni par eux-mémes, ni par personnes interposées, 
établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions liti- 
gieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette 
qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet. 

AN gual ui a le iY! - 837 Seal 
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Article 837 - La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue: 

1) Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrages qu'il n'est point d'usage d'accomplir 
gratuitement; 

2) Lorsque celui que les accomplit en fait sa profession ou son état; 


3) Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un com- 
merçant dans l'exercice de son commerce. 

dla OS als sali Ja J 355 i ali ua laali o i Dali gle Gil dia GS al 19) - 838 rail 
li sl jh gle gli ili Jaa Lime Jul gf iii 

Article 838 - À défaut de convention, le tribunal déterminera le prix des services ou 
de l'ouvrage d'après l'usage et au dire d'experts; s'il existe un tarif ou une taxe dé- 
terminés, les parties sont censées s'en étre remises au tarif ou à la taxe. 

dall alzi die clo! GIS Vis ci ali gi GUSYI ua dali Dal saw gi egal gle - 839 rail 
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Article 839 - Le commettant ou maître est tenu de payer le prix selon ce qui est dit 
au contrat ou établi par l'usage du lieu; à défaut de convention ou d'usage, le prix 
n'est dù qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du 
contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû jour par 
Jour, sauf convention ou usage contraires. 

Aaaa] 5 piles dale cu dai gly dalai; pa) Gaal Lens 8 pile sl ac alal à jill ye - 840 Jail 
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Article 840 Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou à accomplir certains 
services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses 
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendante de la personne 
du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier, et n'a pas 
loué ailleurs ses services. 

Cependant, le tribunal pourra réduire le salaire stipulé d'après les circonstances. 
darli g si Ge si Lara g 55 cio pele li) o pé Les AIS: i eal gi iaai pai 352 Y - 841 Jail 
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Article 841 - Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à 
une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de 
la convention des parties, que le commettant avait intérét à ce qu'il accomplit per- 
sonnellement son obligation. 

La 6 Logis) psi aal g cis i Ged iui Glad} jal 1) - 842 rail 

Article 842 - Si le locateur de services ou d'ouvrage a loué en méme temps ses 
sévices à deux personnes différentes, le premier en date aura droit à étre servi le 
premier. 

SIN Calle La yb JS 5 o gna sl Alay gii gl alri ye Li Le Cyan dhall si Lendl pini - 843 rail 
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Article 843 - Le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son 
fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. 

Toute convention contraire est sans effet. 

DA OS als Las jee IS ul Da pall SY Atle Gall gar Sy gue Leali si Ausili pal - 844 Jill 
pali i OG A dal sa ail, ja gall ie] dle ag i dis GS cli allali i pine cru 
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Article 844 - Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des 
instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif 
grave de s'en écarter; lorsque ces motifs existent, 1l doit en avertir le commettant et 
attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure. 
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Article 845 - Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il 


se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de 
sa faute. 


Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services, 
ou de l'ouvrage, qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité s'il 
prouve: 


1) qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance 
de ces personnes; 


2) qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage 
ou d'en conjurer les suites. 

ala) al abs Le gle Dis, pi åsa YI dale Qual (Gall Jaxll pal gi aail pal le - 846 Jail 
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Article 846 - Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son 
travail sont tenues de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises 
pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés; ils doi- 
vent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte 
ou de la détérioration imputables à leur faute. 

Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accom- 
plissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. 
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Article 847 - Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un 
cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur 
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faute et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été 
confiées. 

La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la 
matière, est assimilée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. 

La preuve de la force majeure est a la charge du locateur d'ouvrage. 

Aa 4 | i Lia | pal des Velli gli las) pali lo Gaal oll clad) Guia of cé pu Id) 848 Juaill 
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Article 848 - Le vol ou la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au 
maitre ou commettant, n'est pas considéré comme un cas de force majeure dé- 
chargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il 
a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque. 

da 83 SY) Aa gy) sali dall si Lesll laa) as 851 Jail 
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Article 851 - Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin 

1) par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui 
faisait l'objet du contrat; 


2) par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi; 


3) par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure 
survenus avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur 
d'ouvrages ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la 
loi; ils ne sont pas résolus par la mort du maitre ou du commettant. 

Alea Jay Lally Slay) qui dale Ci ji Yoga ge cali si Leal) gi Leal jai Quali 852 rail 
cele Aleta! Gail aal Gls 13) Bac till sigg due Y O8 Gal Gye dale 3 Al Lad alii Ja gila 
sil ld oaii Lila gi adel 

Article 852 - La faillite du maître, du commettant ou celle du locateur d'ouvrage ou 
de services, n'est pas une cause de résolution du contrat, et la masse des créanciers 
est subrogée aux droits et aux obligations qui en résultent. Cette règle n'a pas lieu 
lorsque les qualités personnelles du locateur d'ouvrage ou de services ont été l'une 
des causes déterminantes du contrat. 


ali de ibi i culi _l 
Chapitre II - Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara) 
Du louage d'ouvrage 
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Article 866 - Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 
828 à 834 inclus et par les dispositions ci-après. 
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Article 867. - L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels 
l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage. 
Lilli Al OS al La dle ga giu Gal aiall Le DU Gl gal YY) gialli ol e - 868 Jail 
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Article 868 - Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles néces- 
saires, s'il n'y a coutume ou convention contraires. 
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Article 869 - Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat, quand bon lui 
semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la 
valeur des matériaux préparés pour ce travail, et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il 
l'avait achevé. 


Le tribunal pourra réduire le montant de cette indemnité d'après les circonstances 
de fait. 
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Article 870. - La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant aprés 
sommation faite au locateur 


a) lorsque le locateur d'ouvrage diffère plus que de raison et sans motif valable a 
entamer l'exécution de l'ouvrage; 

b) lorsqu'il est en demeure de le livrer. 

Le tout, s'il n'y a faute imputable au commettant. 
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Article 871. - S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant 
accomplisse quelque chose de son côté, le locateur d'ouvrage aura le droit de l'in- 
viter formellement à l'accomplir. Après un délai raisonnable et si le commettant n'a 
pas fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix soit de maintenir le contrat, 
soit d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intérêts dans les deux cas, s'il 
y a lieu. 
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Article 872 - Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les 
matières fournies par le maître, dans le sol destiné à la construction, ou autrement, 
des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ou- 
vrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commet- 
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tant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et dé- 
fauts, à moins qu'ils soient de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne put les con- 
naitre. 
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Article 873 - Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des 
matières qu'il emploie. 

Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage 
doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au com- 
mettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. 
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Article 874. - Le commis d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts don son 
ouvrage; les articles 647, 651, 652 et 655 s'appliquent a cette garantie. 
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Article 875. - Dans le cas prévu a l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de 
recevoir l'ouvrage ou le restituer s'il a été livré dans la semaine qui suit la livraison 
en fixant a l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou 
le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de remplir 
son obligation, le commettant peut à son choix: 

1) faire corriger lui-méme l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est 
encore possible; 


2) demander une diminution du prix; 


3) ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de 
celui qui l'a faite. 


Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. 
Lorsque le commettant a fourni des matières premiéres pour l'exécution du travail, 


il a le droit d'en répéter la valeur. Les régles des articles 659, 660 et 661 s'appli- 
quent aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus. 
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Article 876 - L'architecte ou ingénieur, et l'entrepreneur chargés directement par le 
maître sont responsables lorsque, dans les cinq années à partir de l'achèvement de 
l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage 
s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par dé- 
faut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du soi. 


L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. 


Le délai de cinq ans commence à courir du jour de la réception des travaux. 
L'action doit étre intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait 
qui donne lieu à la garantie; elle n'est pas recevable après ce délai. 
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Article 877 - La garantie prévue aux articles 873, 874 et 875 n'a pas lieu, lorsque 
les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et 
malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. 
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Article 878 - Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des 
qualités requises, et dont il connait les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne ré- 
serve pas ses droits ainsi qu'il est dit a l'article 875, il y aura lieu d'appliquer l'arti- 
cle 652 relatif aux défauts des choses mobiliéres vendues et livrées à l'acheteur. On 
appliquera les dispositions de l'article 672 en ce qui concerne le délai dans lequel il 
peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts de 
la chose. 
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Article 879 - Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la gar- 
antie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son ceuvre, surtout lorsqu'il a sci- 
emment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. 
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Article 880 - Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient a 
périr, en tout ou en partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception et 
sans que le maitre soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond 
pas de la perte, mais il ne peut répéter le prix. 
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Article 881 - Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme 
au contrat, et de la transporter a ses frais si elle est susceptible d'étre transportée. 


Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas 
faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques à partir 
de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite. 
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Article 882. - Le paiement du prix n'est dù qu'après l'accomplissement de l'ouvrage 
ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par 
fraction de temps ou d'ouvrage le paiement est dù après l'accomplissement de 
chaque unité de temps ou d'ouvrage. 
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Article 883. - Lorsque l'ouvrage a dî étre interrompu pour une cause indépendante 
de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à étre payé qu'à proportion 
du travail qu'il a accompli. 
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Article 884 - Celui qui a entrepris un travail a prix fait, d'aprés un plan ou devis fait 
ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les 
dépenses n'aient été augmentées par le fait du maitre, et qu'il ait expressément auto- 
risé ce surplus de dépense. 


Le tout sauf les stipulations des parties. 
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Article 885 - Le paiement est dù au lieu ot l'ouvrage doit étre livré. 
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Article 886 - Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été com- 
mandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, 
jusqu'au paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, 
le paiement ne doive se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il 
retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste (article 602). Cependant 
si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'aura pas droit au paiement de son 
salaire, car le salaire n'est dù que contre la livraison de l'ouvrage. 
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Article 887 - Les ouvriers et artisans, employés à la construction d'un édifice, ou 
autre ouvrage fait à l'entreprise, ont une action directe contre celui pour lequel l'ou- 
vrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'en- 
trepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette 
saisie. 

Ils ont un privilége au prorata entre eux, sur ces sommes qui peuvent leur étre 
payées directement par le maitre sur ordonnance. Les sous-traitants employés par 
un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action di- 
recte contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. 


Codice delle obbligazioni e dei contratti del Marocco, 1913' 
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Du louage d'ouvrage et du louage de services 
Section I - Dispositions générales 
Ja Ari alors DADI aah Gb Agi pb asl baiia à pil ade «endl si iaaa bla! - 723 Jail 
ciel AUS LUE adel! CUS 1) 5 al Aria AVI Joa ail jal pds i ecuee ee eli Jai Ge si sas 
daily Jill gu de 
dada: AVI ili a yh jal Dalia i Gane e pì ques ill dal a jih obato sic iriall slal 4 
Al 
od all li adalat lla à g 
aaah y palili a gu Gee ici AUS LYE siti GIS 13) 5 
Article 723 - Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des 
parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir 
à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un 
fait déterminé. 
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ou- 
vrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. 
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. 
Lorsque le contrat est constaté par écrit, il est exempt des droits de timbre et d'en- 
registrement. 
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Promulgato e messo in esecuzione il 30 agosto 1913 con il Decreto del 15 dicembre 1906, Gazzet- 
ta ufficiale n° 100, dicembre 1906. Entrato in vigore il 1 giugno 1907. Testo arabo su internet: 
http://ejustice.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_1=18. 
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Article 724 - La loi considére comme louage d'industrie les services que les per- 
sonnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que 
ceux des professeurs et maitres de sciences, arts et métiers. 
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Article 725 - Le louage d'ouvrage et celui des services ne sont valables que si les 
parties contractantes ont la capacité de s'obliger: l'interdit et le mineur doivent être 
assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. 
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Article 726 - (abrogé, dahir n° 1-95-153 du 11 août 1995 - 13 rabii I 1416- B.O 6 
septembre 1995) 

eis YI 5 aiil si ccuee dec cla i same Jai AI Yi aaa jae of Gadel & sus Y -727 Jail 
Malas US ML aiall 

Article 727 - On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un 
ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du con- 
trat 
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Article 728 - Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne 


sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa 
mort. 
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Article 729 - Est nulle toute convention qui aurait pour objet: 

a) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits con- 
traires à la loi, aux bonnes meeurs ou à l'ordre public; 

b) Des faits impossibles physiquement. 
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Article 730 - Le prix doit étre déterminé ou étre susceptible de détermination. On 
peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains ou des 
produits, ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le locateur 
d'ouvrage. 
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Article 731 - Néanmoins, les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'oc- 
cupant d'affaires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mémes, ni par personnes 
interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et 
actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont char- 
gés en cette qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y 
échet. 
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Article 732 - La convention d'un prix ou salaire est toujours sous-entendue: 

1) Lorsqu'il s'agit de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage d'accomplir 
gratuitement; 

2) Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état; 


3) Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un com- 
merçant dans l'exercice de son commerce. 
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Article 733 - A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou 
de l'ouvrage d'après l'usage; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont 
censées s'en étre remises au tarif ou à la taxe. 
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Article 734 - Le commettant ou maitre est tenu de payer le prix selon ce qui est dit 
au contrat ou établi par l'usage du lieu; à défaut de convention ou d'usage, le prix 
n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du 
contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû par jour, 
sauf convention ou usage contraire. 
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Article 735 - Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains 
services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses 
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne 
du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas 
loué ailleurs ses services. 


Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances. 
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Article 736 - Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à 
une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de 
la convention des parties, que le commettant avait intérét à ce qu'il accomplît per- 
sonnellement son obligation. 
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Article 737 - Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son 
fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. 

Toute convention contraire est sans effet. 
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Article 738 - Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des 
instructions qu'il a reçues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif 
grave de s'en écarter; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et 
attendre ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure. 
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Article 739 - Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il 
se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de 
sa faute. 


Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services 
ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il 
prouve: 


1) Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveil- 
lance de ces personnes; 


2) Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage 
ou d'en conjurer les suites. 
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Article 740 - Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son 
travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises 
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pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés; ils doi- 
vent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte 
ou de la détérioration imputable à leur faute. 

Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires a l'accom- 
plissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. 
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Article 741 - Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un 
cas fortuit ou de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur 
faute, et sauf le cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont 
été confiées. 

La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la 
matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. 


La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage. 
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Article 742 - Le vol et la soustraction frauduleuse des choses qu'il doit restituer au 
maître ou commettant ne sont pas considérés comme un cas de force majeure dé- 
chargeant la responsabilité du locateur d'ouvrage ou de services, s'il ne prouve qu'il 
a déployé toute diligence pour se prémunir contre ce risque. 
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Article 745 - Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin: 


1) Par l'expiration du terme établi, ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui 
faisait l'objet du contrat; 

2) Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi; 

3) Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure 
survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur 
d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la 
loi; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant. 
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Section III - Du louage d'ouvrage 
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Article 759 - Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 
723 à 729 inclus et par les dispositions ci-après. 
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Article 760 - L'entreprise de construction et tous autres contrats dans lesquels 
l'ouvrier ou artisan fournit la matière sont considérés comme louage d'ouvrage. 
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Article 761 - Le locateur d'ouvrage doit fournir les instruments et ustensiles néces- 
saires, s'il n'y a coutume ou convention contraire. 
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Article 762 - Le commettant ou son héritier peut résoudre le contrat quand bon lui 
semble, quoique le travail soit déjà commencé, en payant au locateur d'ouvrage la 


valeur des matériaux préparés pour ce travail et tout ce qu'il aurait pu gagner s'il 
l'avait achevé. 


Le tribunal peut réduire le montant de cette indemnité d'aprés les circonstances de 
fait. 
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Article 763 - La clause résolutoire est de droit en faveur du commettant, aprés 
sommation faite au locuteur: 


a) Lorsque le locateur d'ouvrage différe plus que de raison et sans motif valable a 
entamer l'exécution de l'ouvrage; 


b) Lorsqu'il est en demeure de le livrer. 

Le tout s'il n'y a faute imputable au commettant. 
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Article 764 - S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant 
accomplisse quelque chose de son cété, le locateur d'ouvrage a le droit de l'inviter 
formellement a l'accomplir. Après un délai raisonnable, et si le commettant n'a pas 
fait ce qu'il doit, le locateur d'ouvrage a le choix, soit de maintenir le contrat, soit 
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d'en poursuivre la résolution, avec les dommages-intéréts dans les deux cas, s'il y a 
lieu. 
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Article 765 - Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit, dans les 
matières fournies par le maitre dans le sol destiné à la construction, ou autrement, 
des vices ou défauts de nature à compromettre le bon accomplissement de l'ou- 
vrage, le locateur d'ouvrage est tenu d'en donner avis immédiatement au commet- 
tant. Il répond, en cas d'omission, de tout le préjudice résultant de ces vices et dé- 
fauts, à moins qu'ils fussent de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne pût les con- 
naître. 
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Article 766 - Lorsque l'entrepreneur fournit la matière, il est garant des qualités des 
matières qu'il emploie. 

Lorsque la matière est fournie par le maître ou commettant, le locateur d'ouvrage 
doit l'employer selon les règles de l'art et sans négligence, rendre compte au com- 
mettant de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui reste. 
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Article 767 - Le locateur d'ouvrage est tenu de garantir les vices et défauts de son 
ouvrage; les articles 549, 553 et 556 s'appliquent à cette garantie. 
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Article 768 - Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, le commettant peut refuser de 
recevoir l'ouvrage, ou le restituer, s'il a été livré, dans la semaine qui suit la livrai- 
son, en fixant à l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible le 


vice ou le défaut de qualités. Passé ce délai, et faute par le locateur d'ouvrage de 
remplir son obligation, le commettant peut à son choix: 
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1) Faire corriger lui-méme l'ouvrage aux frais du locateur, si la correction en est 
encore possible; 


2) Demander une diminution du prix; 


3) Ou enfin poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour le compte de 
celui qui l'a faite. 


Le tout, sans préjudice des dommages, s'il y a lieu. 


Lorsque le commettant a fourni des matières premières pour l'exécution du travail, 
il a le droit d'en répéter la valeur. Les règles des articles 560, 561, 562 s'appliquent 
aux cas prévus aux numéros 2 et 3 ci-dessus. 
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Article 769 - L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le 
maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de 
l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage 
s'écroule, en tout ou en partie, ou présente un danger évident de s'écrouler, par dé- 
faut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol. 


L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. 


Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action 
doit étre intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui 
donne lieu à la garantie; elle n'est pas recevable après ce délai. 
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Article 770 - La garantie dont il est parlé aux articles 766 à 768 n'a pas lieu, lorsque 
les défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant, et 
malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. 
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Article 771 - Lorsque le commettant reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des 
qualités requises, et dont il connaît les défauts, et qu'il ne le restitue pas ou ne ré- 
serve pas ses droits ainsi qu'il est dit à l'article 768, il y a lieu d'appliquer l'article 
553 relatif aux défauts des choses mobilières vendues et livrées à l'acheteur. 
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On applique les dispositions de l'article 573 en ce qui concerne le délai dans lequel 
il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des défauts 
de la chose. 
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Article 772 - Est nulle toute clause ayant pour objet de limiter ou d'écarter la gar- 
antie du locateur d'ouvrage pour les défauts de son ceuvre, surtout lorsqu'il a sci- 
emment dissimulé ces défauts, ou lorsqu'ils proviennent de sa négligence grave. 
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Article 773 - Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient a 
périr, en tout ou partie, par cas fortuit ou force majeure, avant sa réception, et sans 
que le maître soit en demeure de le recevoir, le locateur d'ouvrage ne répond pas de 
la perte, mais il ne peut répéter le prix. 
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Article 774 - Le commettant est tenu de recevoir l'œuvre lorsqu'elle est conforme 
au contrat, et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. 


Lorsque le commettant est en demeure de recevoir la chose et lorsqu'il n'y a pas 
faute de l'ouvrier, la perte ou la détérioration de la chose est a ses risques, a partir 
de la demeure dûment constatée par une sommation à lui faite. 
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Article 775 - Le paiement du prix n'est dû qu'après l'accomplissement de l'ouvrage 
ou du fait qui est l'objet du contrat. Lorsque le paiement du prix est calculé par 
fraction de temps ou d'ouvrage, le paiement est dà après l'accomplissement de 
chaque unité de temps ou d'ouvrage. 
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Article 776 - Lorsque l'ouvrage a dù étre interrompu pour une cause indépendante 
de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à étre payé qu'à proportion 
du travail qu'il a accompli. 
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Article 777 - Celui qui a entrepris un travail à prix fait, d'après un plan ou devis fait 
ou accepté par lui, ne peut demander aucune augmentation de prix, à moins que les 
dépenses n'aient été augmentées par le fait du maître, et qu'il ait expressément auto- 
risé ce surplus de dépenses. 
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Le tout sauf les stipulations des parues. 
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Article 778 - Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré. 
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Article 779 - Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été com- 
mandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, 
jusqu'au paiement de ses avances et main-d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, 
le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il 
retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose 
périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire, car le 
salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage. 
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Article 780 - Les ouvriers et artisans employés a la construction d'un édifice ou 
autre ouvrage fait a l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ou- 
vrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'en- 
trepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette 
saisie. 

Ils ont un privilége au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur étre 
payées directement par le maitre, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par 
un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action di- 
recte contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. 
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Codice delle obbligazioni e dei contratti del Libano, 1932' 
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Du louage de service ou contrat de travail et du louage d'industrie ou contrat d'en- 
treprise 
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Titre premier — Dispositions générales 
Chapitre I - Définitions 
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Article 624 - Le louage de travail ou de services est le contrat par lequel l'un des 


contractants s'engage à mettre son travail au service et sous la direction de l'autre 
moyennant une rémunération que celui-ci s'oblige à lui payer. 


Le contrat d'entreprise ou louage d'industrie est celui par lequel une personne se 
charge d'accomplir pour une autre un travail déterminé, moyennant un prix calculé 
d'après l'importance du travail. 


Le contrat par lequel les personnes exerçant une profession ou un art libéral as- 
surent leurs services à leurs clients, ainsi que ceux par lesquels les professeurs s'en- 
gagent à exercer leur profession au profit d'un établissement ou d'une personne, est 
un louage d'industrie. Il en est de méme du contrat de transport 
ee D à - Al dall 

Chapitre II — Du consentement 
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Article 625 - Les contrats visés à l'article précédent sont parfaits par le seul consen- 
tement des parties. 
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Article 626 - Le consentement prescrit n'est valable que si les parties ont la capacité 
de s'obliger. 


L'interdit et le mineur doivent étre assistés ou autorisés par les personnes sous l'au- 
torité desquelles ils sont placés. 


Legge del 9 marzo 1932, pubblicato nel n° 2642 della Gazzetta ufficiale del 11 aprile 1932 per il 
testo arabo. Entrata in vigore trenta mesi dopo la sua pubblicazione. Testo arabo in: Code des 
obligations et des contrats, édition bilingue arabe francais, Librairie Antoine. Beyrouth, 2002. Tes- 
to arabo:  http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 
_%D8%AT%D9%84%D9%85%DI%88%D8%AC%D8%A8%D8%AT%D8%AA_%DI%88%D 
8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%281b%29. 
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Chapitre II — De l'objet du louage 
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Article 627 - Est nulle, d'une nullité absolue, toute convention par laquelle une 
personne promettrait ses services sa vie durant ou pour un temps d'une durée telle 
que l'obligé serait lié jusqu'à sa mort. 
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Article 628 - Est nulle, d'une nullité absolue, toute convention ayant pour objet: 
1) des faits impossibles physiquement; 
2) l'enseignement ou 1' accomplissement de pratiques occultes ou de faits con- 
traires a la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. 
Y sagas ge ge loss gl Alani Cle Sla plat Call Ce ad pal sl calli 5 sar Y -629 sab 
(Se Las Led agit dam (sell iai Gé pesia GUI gl lia Gadd aul Vy puis 
Ale J gaa 
Article 629 — Les avocats et toutes personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne 
peuvent, ni par eux-mémes ni par personne interposée, passer une convention avec 
leurs clients, qui les associe aux chances du procés en leur allouant pour honoraires 
une partie de ce qui pourrait étre obtenu. 


pasti 8 lal Sas i - II dal 

Chapitre IV — Du prix du louage 
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Article 630 — Le prix doit étre déterminé ou déterminable. 
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Article 631 — La convention d'un salaire ou d'un prix est présumée, à moins que le 
contraire ne résulte des circonstances: 
1) au cas d'accomplissement d'un travail qu'il n'est d'usage d'effectuer gratuitement; 
2) lorsque le travail rentre dans la profession de celui qui l'accomplit; 


3) lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un com- 
merçant dans l'exercice de son commerce. 
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Article 632 — À défaut de convention, le salaire ou prix du travail sera déterminé 
d'après l'usage. 

S'il existe un tarif ou taxe, il en sera fait application. 
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Article 633 — Le maître ou le commettant est tenu de payer le salaire ou prix dans 
les conditions prévues par le contrat ou par l'usage des lieux. 


À défaut de convention ou d'usage, le prix n'est exigible qu'après la prestation des 
services ou l'accomplissement du travail. 

cali OI Al Gay co yalina Gli canal Ledlaïl je Si ally Lords gl dari ahili à jill ye -634 salall 
cole - A) eil ahaa jag aly yalindi G pai ad al gall cle ip GIS 13) Ag deg gal adi US 
O ii iui Curall ali assi Less all 5 gay dil 

Article 634 — Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage ou accomplir certains 
services a droit a la totalité du salaire qui lui a été promis s'il n'a pu préter ses ser- 
vices ou accomplir l'ouvrage pour une cause dépendant de la personne du commet- 
tant, lorsqu'il s'est toujours tenu a la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs 
ses services. Cependant le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circon- 
stances. 
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Chapitre V — De l'exécution du travail 
Section I — De l'exécution même du travail 
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Article 635 — Le locateur de travail ou de services ne peut en confier l'exécution à 
une autre personne lorsqu'il résulte de la nature du travail ou de la convention des 
parties que le commettant avait intérét à ce qu'il accomplisse personnellement son 
obligation. 
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Article 636 — Le locateur de travail ou de services répond non seulement de sa 
faute, mais de sa négligence, de son imprudence ou de son impéritie. 
Toute stipulation contraire est sans effet. 
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Article 637 — Le locateur répond également du dommage résultant du défaut 
d'exécution des instructions qu'il a recues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il 
n'avait aucun motif suffisant de ne les point observer; lorsqu'un tel motif existe, il 


doit, s'il n'y a péril en la demeure, avertir le commettant et attendre ses nouvelles 
instructions. 
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Article 638 — Le locateur répond du fait des personnes qu'il se substitue, qu'il em- 
ploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait. 

Cependant, lorsqu'il est dans la nécessité, par suite de la nature du travail, de s'y 
faire assister, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve: 


1) qu'il a fait toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de 
ces personnes. 


2) qu'il a fait, en ce qui le concernait, tout ce qui était possible afin d'empécher 
l'inexécution de l'obligation et ses conséquences dommageables. 
bla Ucci 

Section II — Des risques 
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Article 639 — Le locateur qui ne fournit que son travail est tenu de veiller à la con- 
servation des choses qui lui ont été remises pour l'exécution du louage de travail ou 
d'industrie. 


Il doit les restituer après cette exécution et il répond de la perte ou détérioration si 
celle-ci n'est survenue par suite d'un cas de force majeure et alors qu'il n'était pas 
en demeure. 


Le vice de la chose ou son extréme fragilité, si elle en détermine la perte, est as- 

similée au cas de force majeure. 

La preuve du cas de force majeure est à la charge du locataire. 

Lorsque ces choses n'étaient point nécessaires à l'exécution du travail, il n'en ré- 

pond que comme dépositaire. 
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Article 640 — La soustraction frauduleuse ou la perte ou détérioration par incendie 

des choses qu'il doit restituer au maitre ou commettant ne sont pas considérées par 

elles-mémes comme des cas de force majeure exonérant le locateur, si ce dernier ne 

prouve qu'il ait déployé toute diligence pour se prémunir contre ces risques. 
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Chapitre VI— De l'expiration du louage de services ou d'industrie 
Li (dali als gl lle Gäil suli clundil Vy) Acticall gl Aaaa syle! Gelli -643 sala 
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Article 643 — Le louage de services ou d'industrie prend fin, soit: 
1) par l'expiration du temps convenu, ou l'accomplissement du travail; 
2) par la résiliation prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi; 
3) par l'impossibilité d'exécution résultant soit d'un cas de force majeure, soit du 
décès du locateur, sauf en ce dernier cas les exceptions établies par la loi. Le 
louage de services ou d'industrie n'est pas résilié par la mort du maître ou du com- 
mettant. 
ahili al jill die sl (geil) elia i al i - Cul Gull 
dale alal - JYI dall 
Titre III — du louage d'ouvrage ou d'industrie ou contrat d'entreprise 
Chapitre I — Dispositions générales 
sl i leale Guo paill dalai aa aai aliall al jill sic gl icul al ol -657 ssa 
AANI AI gall på Audi ALAN, 628 salle II ga Ley 624 
Article 657 - Le louage d'industrie ou contrat d'entreprise est régi par les disposi- 
tions générales des articles 624 à 628 inclus et par les dispositions résultant des 
articles ci-après. 
dic al gall je) cala privi Lib alec ani Je gialli più gl ele! (à Jos -658 sala 
A AL Leaky (ill gal CuilS al 4 le alec pe al gall più Ci Lal al jay LS ci 
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Article 658 - Dans le louage d'industrie le locateur peut fournir simplement son 
travail, la matière, s'il y a lieu, lui étant procurée par le maitre; il peut aussi fournir, 
en méme temps que son travail, la matière. 
Toutefois, lorsque la matière fournie par celui qui exécute le travail est la chose 
principale dans le contrat, le travail n'étant que l'accessoire, il y a vente et non 
louage d'industrie. 
GS sl ie dis GS al Le Jaxll Lady Le JU! Gal YI y anal asi Gy) lall le cy -659 sali 
Article 659 — S'il n'y a usage ou convention contraire, le locateur d'industrie doit 
fournir les instruments et ustensiles nécessaires à l'accomplissement du travail. 
osea À abal Gad Le egi pe) cala agi gl dall AL Y sg pull Ge GIS 13 -660 sald! 
le ci O Cas ata prunes gialli ALBUS) Algal aay dual ga pel Gants ai al lg 44 gli Gal jae 
Abel (ll yall (yo Las gad LN dic SLY gl Cullall i 46 y Ala call olg dial 
Article 660 - S'il est nécessaire, pour l'exécution de l'ouvrage, que le commettant 
accomplisse quelque chose de son còté, le locateur a le droit de l'inviter formel- 
lement à l'accomplir. 
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Après un délai raisonnables, et si le commettant n'a pas rempli son obligation, le 
locateur a le choix, soit de maintenir le contrat, soit d'en poursuivre la résolution, et 
peut obtenir dans les deux cas la réparation du préjudice, s'il y a lieu, par lui subi 

. deb i ill cal 13) gl ileal) JA des adel Ja alles gl pe!) cali Gai -661 Bald 
À Gaull OSs al Le caahasill ge ALII Alla å ball GUS 1) it gg pe Gaus il dadl cli 
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Article 661 - La résolution peut étre invoquée par le maitre, après sommation faite 
au locateur: 


1) Lorsque le locateur diffère abusivement de commencer l'exécution de l'ouvrage. 


2) Lorsqu'il est en demeure da livrer à moins que l'inexécution ou le retard dans 
l'exécution ou la livraison ne soit imputable a la faute du commettant. 
glall de hell cu ca Le iL GIÙ ail 

Chapitre II — De la garantie due par le locataire 
da A GY! i gl Da sla lipari ill al gall i ol dans pill el è dus 13) -662 sala 
le Can. g cal yp Le le deall slal oga Usa ol eli cre oati sl he cielo o pò gl ais idil 
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Article 662 - Lorsque, pendant l'exécution de l'ouvrage, il se produit dans les 
matières fournies per le martre, dans le sol destiné à la construction ou autrement, 
des vices ou défauts de nature 4 compromettre l'exécution de l'ouvrage dans des 
conditions satisfaisantes, le locateur est tenu d'en donner immédiatement avis au 
maitre: au cas d'omission, il répond du préjudice résultant de ces vices et défauts, a 
moins qu'ils ne soient de telle nature qu'un ouvrier tel que lui ne puisse les con- 
naître. 
Cand lari (gii ga al cala GIS SI Lal Lge gil Lala (356 al gall paia (gall ali 1-663 33l 
Allert) AS le oli cala Cad gs Gly ant Gong All del gall usi lari pl gialli (le 
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Article 663 - Lorsque le locateur fournit la matiére, il est garant da sa qualité. 


Lorsque la matière fournie par le maitre ou commettant, le locateur d'ouvrage doit 
l'employer selon les régles de l'art et sans négligence, rendre compte au commettant 
de l'emploi qu'il en a fait, et lui restituer celle qui n'a pas été employée. 

ähkii alee de ai ill Delli 5 gli au Of dalia i ball le cai -664 33l 
449 5 446 3 442 al gall aal Call la e 

Article 664 - Le locateur est tenu, en outre, de garantir en tous cas les vices et dé- 
fauts résultant de son travail. 

Les dispositions des articles 442, 446 et 449 s'appliquent à cette garantie. 

Ils cg shall gas pe gl AGL) solai (çà lede go genial! lali (à all alal jga -665 sald 
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Boe) cas Gly yl -2 

dic ola) capy Les Bia) ae AS GI) Aria (je lal e pill dI jizg dali fui Cully gl sl -3 
D! Lies cai OI Al Ga cal gall aad gli ga oY) cala GIS lly petals ball Jay cia Lic) 
oaii 352 On Ji cuni ale Ga paidll Jisavi He cibi 455 5 454 5 453 dI gall alal 
Article 665 - Dans le cas prévu a l'article ci-dessus le maitre peut refuser de rece- 
voir l'ouvrage, ou le restituer, s'il e ét6 livré, dans la semaine qui suit la livraison, 
en fixant a l'ouvrier un délai raisonnable afin de corriger, s'il est possible, le vice ou 
le défaut de qualités; passé ce délai, et faute par le locateur de remplir son obliga- 
tion, le commettant peut à son choix: 


1) Faire corriger lui-méme l'ouvrage eux frais du locateur, si la correction en est 
encore possible; 


2) Demander une diminution du prix; 


3) Ou poursuivre la résolution du contrat et laisser la chose pour compte a celui qui 
l'a faite. 


Le tout, sans préjudice de dommages-intéréts, s'il y a lieu. 
Lorsque le martre a fourni la matière, il a le droit d'en répéter la valeur. 


Les dispositions des articles 453, 454 et 455 s'appliquent aux cas prévus aux numé- 
ros 2 et 3 ci-dessus. 

ee MS 5 Ay gla! Call goal o grigi Cue gle eit le giaa ye!) cal aliul 13) -666 sald! 
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Article 666 - Lorsque le maitre reçoit un ouvrage défectueux ou manquant des 
qualités requises et dont il connaît les défauts et qu'il ne le restitue pas ou ne ré- 
serve pas ses droits, conformément aux dispositions de l'article précédent, il y a 
lieu d'appliquer las dispositions de l'article 463 en ce qui concerne le délai dans 
lequel il peut exercer son recours, s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance des 
défauts de In chose. 

call Cass US II 6665 Salati I egli Las 663 Salall à Aube (yer paill canali pi -667 334l 
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Article 667 - La garantie prévue aux articlas 663 à 665 n'a pas lieu, lorsque les 
défauts de l'ouvrage sont causés par les instructions formelles du commettant et 
malgré l'avis contraire de l'entrepreneur ou locateur d'ouvrage. 

DH bila po! cala agertiz Cl Ugliali sl ell Guige gl Uwsigall Ci -668 alal 
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Article 668 - L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le 
maitre sont responsables lorsque, dans les cinq années à compter de l'achèvement 
de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage 
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s'écroule, en tout ou en partie, ou menace évidemment de s'écrouler, par le défaut 
des matériaux, le vice de la construction ou par le vice du sol. 


Si l'architecte n'a pas dirigé les travaux, il ne répond que du défaut de son plan. 
Le délai susvisé de cing ans court de la réception des travaux. 


L'action doit étre intentée, 4 peine de non recevabilité, dans les trente jours à partir 
de celui où s'est vérifié le fait qui donne lieu a la garantie. 


Ab GS ARMAS QU gl ALAM ol gall GB dale o guai Giai i i pai Ga JS -669 Ball 
Articla 669,- Est nulle toute clause ayant pour objet d'exclure ou de limiter la gar- 
antie prévue aux articles précédents. 
cole ali Gly dell Log yb le die GIS Il g ginal ali gl ell Gale le Gas -670 sald! 
ail SUE GS 13) Aus 
Article 670 - Le maitre est tenu de recevoir l'œuvre si elle est conforme au contrat 
et de la transporter à ses frais si elle est susceptible d'être transportée. 
ull 5) Cali) La d- CI Jas 

Chapitre II — Du risque de perte ou de détérioration 
das gl AIS Lidil GIA Ge Y sg D Y cal pall Gail gad pads Gill Spa YI quad -671 sua 
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Article 671 - Dans tous les cas où l'ouvrier fournit la matière, si l'ouvrage vient à 
périr, en tout ou en partie, par cas de force majeure, il ne répond pas de la perte, 
mis il ne peut réclamer la prix, du moment que la perte a eu lieu avant la réception 
et sans que le maître fut en demeure de la recevoir: les risques sont donc pour lui. Il 
appartient en ce cas au locateur de prouver que la perte résulte d'un cas de force 
majeure si celle-ci se produit avant la réception de la chose par le maitre. 
3h rr DAM Ge Vig pene JG Y din gl Alco VI aball Li avù YI ALII (3 -672 sale 
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Article 672,- Dans le cas où le locateur fournit seulement son travail ou son indus- 
trie, il ne répond également pas de la perte survenue par cas de force majeure, mais 
il peut réclamer le salaire, si la chose a péri à raison du vice de la matière ou dors 
que le maître l'avait reçue ou était en demeure do la recevoir. 


Bal elal à - ELI Jill 
Chapitre IV — Du paiement du prix 
ol Li le ol jal Line Bye) Cals lly adl gl Lizall alc] ans YI Bye) Gain Y -673 sala 
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Articla 673 - Le prix n'est exigible qu'après l'accomplissement de l'ouvrage ou du 
travail. 


136 


Lorsque le paiement du prix est calculé par fraction de temps ou d'ouvrage, le 
paiement est exigible dès l'accomplissement de chaque unité de temps ou partie 
d'ouvrage. 

YI 5 BY Ge va ol ileal Gay à cali pill Aides Me dl asl ual aall adañil 131-674 334l 
posi (gill a} gall Ag: ilill 671 Soli Gahi Dis VI ae ceil gall aall cali Le 

Article 674 - Lorsque l'ouvrage a dû être interrompu pour une cause indépendante 
de la volonté des parties, le locateur d'ouvrage n'a droit à être payé qu'à proportion 
du travail qu'il a accompli, sauf application de l'article 671 relatif au cas de perte de 
le matière par lui fournie. 

dl joa Y sale Gils sl audi, daria g ar sii gl au) cle ei Cure Ja alia asi asi Ce -675 balali 
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Article 675 - Sauf stipulation contraire, celui qui a entrepris un travail à prix fait, 
d'aprés un plan ou devis fait ou accepté par lui, ne peut exiger aucune augmentation 
de prix à raison du dépassement du montant des dépenses prévues au plan ou devis, 
à moins que le maître n'ait expressément autorisé ce dépassement. 

g siall ali Ad Cans Gall Cali i all Gay -676 SaLall 

Article 676 - Le paiement est dû au lieu où l'ouvrage doit être livré. 

eda phill ai cala cre gati) (AI cli pil Lili Gains Gy) all a -677 sala 
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Article 677 - Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir l'ouvrage et les autres chos- 
es qui lui ont été remises par le commettant pour l'exécution du travail jusqu'au 
paiement du prix ou salaire, et, s'il y a lieu, de ses avances, à moins que, d'après le 
contrat, le paiement ne soit a terme. 

Dans ce cas, le locateur répond de la chose qu'il retient d'après les règles con- 
cernant le créancier gagiste. 
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Article 678 - Tous ceux qui ont été employés à l'exécution de l'ouvrage ont di- 
rectement action contre le maitre jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve dé- 
biteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. 
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Codice civile egiziano, 1949! 
À]; sic 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
Balall646 4 ages pal eil Mee org OÙ gi lisi gia: pl dlid! dal oluztita; agai ade ål all - 
LAY sélæiall 
Article 646 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie 
s'engage à lui payer. 
Article 646 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
Jota cia jill 

Obligations de l'entrepreneur 

Obligations of the Contractor 
81647 Ill Sabah Jaall Gy pak gi ie Alec artis agaill le lial) pui Gi js (1 - 
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Article 647 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou a l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 
2) Il peut aussi s'engager a fournir la matiére en méme temps que le travail. 
Article 647 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. 
2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
8648 i) lilas dale y Leia ga De Y giura GIS cleans gi UglS Lael! Sake apa; J giall agai 1) - 
«dall 
Article 648 - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 


constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit 
la garantir envers l'auteur de la commande. 


! Promulgato dalla legge 131/1948 del 16 luglio 1948, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 108 
straordinaria del 29 luglio 1948. Entrato in vigore il 15 ottobre 1949. Testo arabo ripreso di 
www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID10&TreeIdx=I 
D10&LawBookID=150220047551416. Testo francese: Code civil égyptien, Edition du cinquan- 
tenaire revue par la direction générale de la coopération internationale et culturelle, il Cairo, 1998. 
Testo inglese: www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=483&std_id=82. Questo sito riprende la 
traduzione fatta per Perrott, Fanner & Sims Marshall, Anglo-Egyptian Book shop, il Cairo, 1949. 
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Article 648 - When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, he is responsible for and warrants their good qual- 
ity to the master. 

81649 Call S gual Gel ig le Ga pay of J gial led ahli asi (gli ga dadl Gy GIS ISI (1 - 
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Article 649 - 1) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de veiller 4 sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de 
rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en 
restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou 
de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de 
la commande la valeur de cette partie. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter a ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 


Article 649 - 1) When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to care for their preservation, to use them with technical skill, to account to 
the master for their use in the work and return to him any such materials that re- 
main. If part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's ne- 
glect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for 
the performance of the work. 

8650 dall i jhe ciali Calin gi re day cle 4s à gh J still of Joell qu eli cas 11 (1 - 
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Article 650 - 1) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de modifier le mode d'exécution durant un délai raison- 
nable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier 
d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la résiliation du contrat, 
soit confier le travail à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, 
conformément aux dispositions de l'article 209. 


2) Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement sans be- 
soin de fixer un délai, lorsque la réparation des défauts d'exécution est impossible. 


Article 650 - 1) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
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master may formally summon him to alter, within a reasonable period fixed by 
him, the manner in which he is performing the work. If after the expiration of such 
a period the contractor fails to adopt the proper manner of working, the master may 
either demand resiliation of the contract or the handing over of the works to anoth- 
er contractor at the cost of the first contractor, in accordance with the provisions of 
Article 209. 


2) Immediate resiliation of the contract may, however, be demanded without it 
being necessary to grant any delay, when rectification of the defective manner of 
performance is impossible. 
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Article 651 - 1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix 
ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières 
ou des autres ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction provien- 
drait des vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les 
constructions défectueuses, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce cas, de constructions 
destinées, dans l'intention des parties, à durer moins de dix ans. 


2) La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


4) Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer con- 
tre les sous-traitants 


Article 651 - 1) The architect and contractor are jointly and severally responsible 
for a period of ten years for the total or partial demolition of constructions or other 
permanent works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the 
ground itself, and even if the master authorized the erection of the defective con- 
struction, unless, in this case, the constructions were intended by the parties to last 
for less than ten years. 


2) The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in con- 
structions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 


4) This Article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 
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Article 652 - L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices provenant de 
ses plans. 


Article 652 - An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans. 
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Article 653 - Est nulle toute clause tendant a exclure ou a limiter la garantie in- 
combant a l'architecte et a l'entrepreneur. 


Article 653 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Article 654 - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois ans à par- 
tir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 


Article 654 - Actions on the warranties above referred to are prescribed after three 
years from the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 
dadi iii 
Obligations de l'auteur de la commande 
Obligations of the Master 
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Article 655 - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa 
réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui 
en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, 
l'ouvrage est considéré comme recu. 
Article 655 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall, as soon as possible, take delivery in accordance with 
prevailing custom. When the master, in spite of being formally summoned, fails, 
without reasonable cause, to take delivery of the works, the works will be deemed 
to have been delivered to him. 
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Article 656 - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, à moins d'usage 
ou de convention contraire. 

Article 656 - In the absence of a custom or an agreement to the contrary the price is 
payable upon delivery of the works. 

814657 osi da of dai eli i Casio soa li pali (le lès ali de aa 1) (1 - 
«È asi dl Jill Jo ag cd guna Bj glare 5 riali Ayti bj glare dale Gil araill dui 


141 


ato Le alb jinl i Aia Lie dais al OÙ «cpl i Bal) Gye Aad gly Le ae Lie lay reall Gy Lal 
HUE (ja duuliali Lad 4 

yall Gling sli ga dla Gf Jedi Gl Jia Rea ppacaall At lents al) 5 3 laall Gals 148 (2 
Ol Css Abell Leg pil ai y 5 yada ceti cao ail Le dai CJ glial clas) ee cli gga ds GS GI de 
deal aff a) Aus aus GIS Lao Aue gay 

Article 657 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît 
au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de 
dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l’auteur de la commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais 
faits au-delà du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat, sans être tenu de 
le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 


Article 657 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in 
excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, 
estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable to 
compensate the contractor for the profit he would have realized if he had complet- 
ed the works. 
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Article 658 - 1) Lorsque le contrat est conclu a un prix forfaitaire d'aprés un plan 
convenu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune 
augmentation de prix alors méme que des modifications ou des additions auraient 
été apportées au plan, 4 moins que ces modifications ou additions ne soient dues a 
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une faute de l'auteur de la commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et 
leur prix convenu avec l'entrepreneur. 


2) Cet accord doit être constaté par écrit à moins que le contrat lui-même n'ait été 
conclu verbalement. 


3) L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la hausse survenue dans les prix des 
matières premières, de la main-d'œuvre ou de toutes autres dépenses pour réclamer 
une augmentation du prix, alors même que cette hausse ait atteint un degré rendant 
onéreuse l'exécution du contrat. 


4) Toutefois, lorsque, par suite d'événements exceptionnels, qui ont un caractère 
général et qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l'équilibre 
économique entre les obligations respectives de l'auteur de la commande et de l'en- 
trepreneur s'effondre et la base d'affaire du contrat d'entreprise disparaît en 
conséquence, le juge peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résil- 
iation du contrat. 


Article 658 - 1) When a contract is concluded on a lump sum basis according to a 
plan agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, 
even if modifications and additions are made to the plan, unless such modifications 
or additions are due to the fault of the master, or have been authorized by the mas- 
ter and the price thereof agreed with the contractor. 


2) Such agreement should be made in writing unless the principal contract was 
concluded verbally. 


3) The contractor has no claim to an increase of price on the grounds of an increase 
in the price of raw materials, labour or any other item of expenditure, even if such 
increase is so great as to render the performance of the contract onerous. 


4) When, however, as a result of exceptional events of a general character which 
could not be foreseen at the time the contract was concluded, the economic equilib- 
rium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks 
down, and the basis on which the financial estimates for the contract were comput- 
ed has consequently disappeared, the judge may grant an increase of the price or 
order the resiliation of the contract. 
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Article 659 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit étre déterminé suivant la 
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 


Article 659 - When the price has not been fixed in advance, it must be calculated 
according to the value of the work and the expenses of the contractor. 
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Article 660 - 1) L'architecte a droit à un salaire distinct pour la confection du plan 
et devis et à un autre pour la direction des travaux. 
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2) Si ces salaires ne sont pas fixés par le contrat, ils seront déterminés d'après 
l'usage. 
3) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
le salaire doit étre estimé proportionnellement au temps employé dans leur confec- 
tion, en tenant compte de la nature du travail. 
Article 660 - 1) An architect is entitled to a separate fee for the preparation of the 
plans and specifications and another for the supervision of the work. 
2) If these fees are not specified in the contract, they shall be fixed according to 
prevailing custom. 
3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 
GUI Ce À gliall 
Sous-entreprise 
Sub-contracts 
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Article 661 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles. 
2) Mais il demeure dans ce cas responsable envers l'auteur de la commande du fait 
du sous-traitant. 
Article 661 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 
2) In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 
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Article 662 - 1) Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour compte de 
l'entrepreneur a l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également 
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aux ouvriers des sous-traitants a l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'au- 
teur de la commande. 


2) Ils ont, en cas de saisie-arrét pratiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur 
de la commande ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata entre eux, 
sur les sommes dues 4 l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la 
saisie-arrét. Ces sommes peuvent leur étre payées directement. 


3) Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne a laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 662 - 1) Sub-contractors and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of 
action against the main contractor and the master. 


2) In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 


3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 
à gll g Lai) 
Extinction de l'entreprise 


The end of a contract for work 
81663 J all cas Of le stata) di cis gi LÌ till Cas g ciali Gye dia gi dell GI (1 - 
ideali ail AGI gl Aas yo alu IS Leg Sec Ÿ cia o Jail Las elds prone (yo dii La ques Ye 
Cig ali CAS I) Gaus ga Jgliali culi Le Gail Gay geilll Quads gi Less All 553 ail le (2 
cha Cys orali) di Jgliali cy Sa La Ade Gail gi Galà da gi gle ceig Yale Gili lia asi 
LAT al A Aly alii dus di S Le g aiall Gye dall Gy diai 
Article 663 - 1) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arréter l'exécution, à condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 
2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 663 - 1) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 
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2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 

BING 64.Asle 3 séxall orl! haii laiak dl gialli sie li 


Article 664 - Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait 
l'objet devient impossible. 


Article 664 - A contract for work comes to an end if the performance of the work 
for which the contract was concluded becomes impossible. 
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Article 665 - 1) Si, avant sa livraison à l'auteur de la commande, l'ouvrage périt par 
suite d'un cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le 
remboursement de ses dépenses. La perte de la matière est à la charge de celle des 
parties qui l'a fournie. 

2) Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager l'auteur de la commande pour la matière qu'il a 
fournie en vue de l'accomplissement de l'ouvrage. 


3) Si c'est l'auteur de la commande qui a été mis en demeure de prendre livraison 
de l'ouvrage, ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute de l'auteur de la 
commande ou à cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte la perte et 
doit à l'entrepreneur sa rémunération ainsi que des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 665 - 1) When works are destroyed by a fortuitous event, before delivery to 
the master, the contractor has no claim either for the price of his work, or for reim- 
bursement of his expenses. The loss of materials falls on the party who supplied 
them. 


2) When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the mate- 
rials supplied to carry out the works. 


3) When the master is formally summoned to take delivery of the works or when 
the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a 
defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting 
from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuner- 
ation in addition to such compensation as may be due. 
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Article 666 - Le contrat d'entreprise est dissous par le décés de l'entrepreneur si ses 
aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du con- 
trat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et l'auteur de la 
commande ne peut, en dehors des cas auxquels s'applique l'article 663, le résilier 
que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour la 
bonne exécution de l'ouvrage. 


Article 666 - A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his 
personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such 
personal skill was not taken into account, the contractor is not ipso facto dissolved 
and the master may not, except in cases in which Article 663 applies, resiliate the 
contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due 
performance of the work. 
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Article 667 - 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, l'auteur de la commande est tenu de payer à la succession la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce 
dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. 


2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 

3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 

Article 667 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, the 
master is bound to pay to the contractor's estate the value of the work already done 
and expenses incurred for the execution of the work which has not been completed, 
to the extent of the benefit that he derives from such work and expenses. 

2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 
3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Codice civile siriano, 1949' 
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Article 612 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie 
s'engage à lui payer. 
Article 612 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
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Obligations de l'entrepreneur 

Obligations of the Contractor 
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Article 613 - 1) L'entrepreneur peut s'engager a fournir uniquement son travail, a 


charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 


2) Il peut aussi s'engager a fournir la matiére en méme temps que le travail. 


Article 613 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. 


2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 614 - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit 
la garantir envers l'auteur de la commande. 


Article 614 - When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, he is responsible for and warrants their good qual- 
ity to the master. 


Promulgato con decreto legislativo 48 del 18 maggio 1949. Entrato in vigore il 15 giugno 1949. 
Testo arabo: Al-Qanun al-madani, Mu'assasat Al-Nuri, Damasco, 1996. Le disposizioni siriane ri- 
prendono le disposizioni del codice civile egiziano con le modifiche minori. Riproduciamo qui la 
traduzione francese ed inglese delle disposizioni del codice civile egiziano effettuando le modifi- 
che necessarie. Per una traduzione francese del codice civile siriano: Le code civil syrien, Recueil 
des lois et de la législation financière de la République arabe syrienne, Damas, sans date. 
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Article 615 - 1) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de veiller 4 sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de 
rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en 
restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou 
de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de 
la commande la valeur de cette partie. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 


Article 615 - 1) When the materials are supplied by the master, the contractor 1s 
bound to care for their preservation, to use them with technical skill, to account to 
the master for their use in the work and return to him any such materials that re- 
main. If part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's ne- 
glect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for 
the performance of the work. 
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Article 616 - 1) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de modifier le mode d'exécution durant un délai raison- 
nable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier 
d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la résiliation du contrat, 
soit confier le travail à un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, 
conformément aux dispositions de l'article 210. 


2) Toutefois, la résiliation du contrat peut être demandée immédiatement sans be- 
soin de fixer un délai, lorsque la réparation des défauts d'exécution est impossible. 


Article 616 - 1) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him to alter, within a reasonable period fixed by 
him, the manner in which he is performing the work. If after the expiration of such 
a period the contractor fails to adopt the proper manner of working, the master may 
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either demand resiliation of the contract or the handing over of the works to anoth- 
er contractor at the cost of the first contractor, in accordance with the provisions of 
Article 210. 


2) Immediate resiliation of the contract may, however, be demanded without it 
being necessary to grant any delay, when rectification of the defective manner of 
performance is impossible. 
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Article 617 - 1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix 
ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières 
ou des autres ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction provien- 
drait des vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les 
constructions défectueuses, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce cas, de constructions 
destinées, dans l'intention des parties, à durer moins de dix ans. 


2) La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


4) Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer con- 
tre les sous-traitants 


Article 617 - 1) The architect and contractor are jointly and severally responsible 
for a period of ten years for the total or partial demolition of constructions or other 
permanent works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the 
ground itself, and even if the master authorized the erection of the defective con- 
struction, unless, in this case, the constructions were intended by the parties to last 
for less than ten years. 


2) The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in con- 
structions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 


4) This Article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 
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Article 618 - L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices provenant de 
ses plans. 
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Article 618 - An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans. 
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Article 619 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant a l'architecte et a l'entrepreneur. 


Article 619 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Article 620 - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois ans à par- 
tir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 


Article 620 - Actions on the warranties above referred to are prescribed after three 
years from the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 

Obligations de l'auteur de la commande 

Obligations of the Master 
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Article 621 - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, a sa 
réception, selon l'usage. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies 
légales, il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré 
comme recu. 


Article 621 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall, as soon as possible, take delivery in accordance with 
the custom. When the master, in spite of being formally summoned, fails, without 
reasonable cause, to take delivery of the works, the works will be deemed to have 
been delivered to him. 
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Article 622 - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, 4 moins d'usage 
ou de convention contraire. 

Article 622 - In the absence of a custom or an agreement to the contrary the price is 
payable upon delivery of the works. 
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Article 623 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît 
au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de 
dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l’auteur de la commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais 
faits au-delà du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés et des dépenses qu'il a faites estimée conformément aux clauses 
du contrat, sans être tenu de le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait 
achevé le travail. 


Article 623 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in 
excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him 
and the expenses he has incurred, estimated in accordance with the terms of the 
contract, without being liable to compensate the contractor for the profit he would 
have realized if he had completed the works. 
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Article 624 - 1) Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan 
convenu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune 
augmentation de prix alors méme que des modifications ou des additions auraient 
été apportées au plan, à moins que ces modifications ou additions ne soient dues à 
une faute de l'auteur de la commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et 
leur prix convenu avec l'entrepreneur. 


2) Cet accord doit être constaté par écrit à moins que le contrat lui-même n'ait été 
conclu verbalement. 

Article 624 - 1) When a contract is concluded on a lump sum basis according to a 
plan agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, 
even if modifications and additions are made to the plan, unless such modifications 
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or additions are due to the fault of the master, or have been authorized by the mas- 
ter and the price thereof agreed with the contractor. 

2) Such agreement should be made in writing unless the principal contract was 
concluded verbally. 
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Article 625 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit étre déterminé suivant la 
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 

Article 625 - When the price has not been fixed in advance, it must be calculated 
according to the value of the work and the expenses of the contractor. 
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Article 626 - 1) L'architecte a droit à un salaire distinct pour la confection du plan 
et devis et à un autre pour la direction des travaux. 

2) Si ces salaires ne sont pas fixés par le contrat, ils seront déterminés d'après 
l'usage. 

3) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
le salaire doit étre estimé proportionnellement au temps employé dans leur confec- 
tion, en tenant compte de la nature du travail. 


Article 626 - 1) An architect is entitled to a separate fee for the preparation of the 
plans and specifications and another for the supervision of the work. 

2) If these fees are not specified in the contract, they shall be fixed according to 
prevailing custom. 


3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 
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Sous-entreprise 

Sub-contracts 
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Article 627 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 


partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles. 


2) Mais il demeure dans ce cas responsable envers l'auteur de la commande du fait 
du sous-traitant. 
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Article 627 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 


2) In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 

Hae a Leal! At E glial) luad By call Jelly cu itll cyl dll 56 (1 - 628 sata 
oss assedi gi) cris heal J iall du Lyre 9S Gall pall jay Y Las 8 pile Deal Gy 
dadl us had J giall Ce US di Gall aa The cia sil Cl siall Jlaal 

Aldi He Gli ell Jail gi dell Gy ay Cast paras! je jall gigi dla i gs (2 
As Lui agio USI SUEY! Gus ciali abs cass cs sil J ghiali 3) Luvi J slacll dini 
B piles aell Alla cia chi jonas 

J steal) dl J ju Ge gia le Aria Sala! pda alia 3) dell Jlazlls Cu gillll cpl gliali Gia s (3 
dell à, Jé Ais Ge 

Article 628 - 1) Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour compte de 
l'entrepreneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également 
aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'au- 
teur de la commande. 


2) Ils ont, en cas de saisie-arrêt pratiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur 
de la commande ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata entre eux, 
sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la 
saisie-arrêt. Ces sommes peuvent leur être payées directement. 


3) Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne à laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 628 - 1) Sub-contractors and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of 
action against the main contractor and the master. 


2) In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 


3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 
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à all ¢Luaail 
Extinction de l'entreprise 
The end of a contract for work 
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Article 629 - 1) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arréter l'exécution, à condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 
2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 629 - 1) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 
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Article 630 - Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait 
l'objet devient impossible. 

Article 630 - A contract for work comes to an end if the performance of the work 
for which the contract was concluded becomes impossible. 
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Article 631 - 1) Si, avant sa livraison à l'auteur de la commande, l'ouvrage périt par 
suite d'un cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le 
remboursement de ses dépenses. La perte de la matière est à la charge de celle des 
parties qui l'a fournie. 
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2) Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager l'auteur de la commande pour la matière qu'il a 
fournie en vue de l'accomplissement de l'ouvrage. 


3) Si c'est l'auteur de la commande qui a été mis en demeure de prendre livraison 
de l'ouvrage, ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute de l'auteur de la 
commande ou à cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte la perte et 
doit à l'entrepreneur sa rémunération ainsi que des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 631 - 1) When works are destroyed by a fortuitous event, before delivery to 
the master, the contractor has no claim either for the price of his work, or for reim- 
bursement of his expenses. The loss of materials falls on the party who supplied 
them. 


2) When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the mate- 
rials supplied to carry out the works. 


3) When the master is formally summoned to take delivery of the works or when 
the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a 
defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting 
from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuner- 
ation in addition to such compensation as may be due. 
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Article 632 - Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si ses 
aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du con- 
trat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et l'auteur de la 
commande ne peut, en dehors des cas auxquels s'applique l'article 629, le résilier 
que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour la 
bonne exécution de l'ouvrage. 


Article 632 - A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his 
personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such 
personal skill was not taken into account, the contractor is not ipso facto dissolved 
and the master may not, except in cases in which Article 629 applies, resiliate the 
contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due 
performance of the work. 
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Article 633 - 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, l'auteur de la commande est tenu de payer à la succession la valeur des 
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travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce 
dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. 


2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 


3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 


Article 633 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, the 
master is bound to pay to the contractor's estate the value of the work already done 
and expenses incurred for the execution of the work which has not been completed, 
to the extent of the benefit that he derives from such work and expenses. 


2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 


3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 


Codice civile iracheno, 1953! 
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Contracts for Work and manufacture 
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Article 864 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie 
s'engage à lui payer. 
Article 864 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
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Promulgato con la legge 40/1951, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 3015 del 8 settembre 1951. 
Introdotto in vigore due anni dopo la sua pubblicazione, 8 settembre 1953. Testo arabo: Al-Qanun 
al-madani, Mawsu'at al-tashri'at al-'qariyyah, Bagdad, 1986. Le disposizioni irachene riprendono e 
completano le disposizioni del codice civile egiziano, particolarmente adottando delle disposizioni 
contenute nel progetto del codice civile egiziano e che si sono discostate da quest’ultimo. Ripro- 
duciamo qui la traduzione francese ed inglese delle disposizioni del codice civile egiziano effet- 
tuando le modifiche necessarie. Le disposizioni inglesi sono completate ricorrendo alla traduzione 
inglese fatta per Nicola H. Karam, Graham & Trotman, Londres, vol. 3. 
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Article 865 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. Dans ce cas, l'entrepreneur est un salar- 
lé associé. 

2) Il peut aussi s'engager à fournir la matière en même temps que le travail. Dans 
ce cas, le contrat est un contrat de façon. 


Article 865 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. In this case, le contractor is an associated 
wage-earner. 


2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. In 
this case the contract is a manufacturing contract. 
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Obligations de l'entrepreneur 

Obligations of the Contractor 
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Article 866 - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit 
la garantir envers l'auteur de la commande. 


Article 866 - When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, he is responsible for and warrants their good qual- 
ity to the master. 
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Article 867 - 1) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de 
rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en 
restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou 
de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de 
la commande la valeur de cette partie. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter a ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 

Article 867 - 1) When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to care for their preservation, to use them with technical skill, to account to 
the master for their use in the work and return to him any such materials that re- 
main. If part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's ne- 
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glect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for 
the performance of the work. 

(Sed of ae due Le y Y LG o ail ye pals gi Leal clots) i J laa) Al 14) - 868 solai 
salus Jai Slat QUEI oga ball oué adl i gia dle Gitall aall å (ais LS 43 abill (ys 
Article 868 — Lorsque l'entrepreneur diffère l'exécution ou l'achèvement de l'ou- 
vrage, de telle sorte qu'il n'est pas possible de prévoir s'il sera en mesure de 
l'achever pour l'époque convenue, l'auteur de la commande peut se désister du con- 
trat sans attendre le terme fixé pour la livraison. 


Article 868 - If the contractor is late in commencing the work or in completing it 
such as it would be highly improbable that he will be able to do it in the proper way 
and within the time limit fixed the master may rescind the contract without having 
to wait until the time limit for delivery has fallen due. 
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Article 869 - 1) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de revenir au mode régulier d'exécution durant un délai 
raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode 
régulier d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la résiliation du 
contrat, soit confier le travail 4 un autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du 
premier lorsque la nature du travail le permet. Le contrat peut être résilié immédi- 
atement lorsque la réparation des défauts d'exécution est impossible. 


2) Toutefois, la résiliation du contrat est exclue lorsque le défaut ne diminue pas 
d'une manière importante la valeur du travail ou sa pertinence pour l'usage visé. 


Article 869 - 1) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him to adopt the proper manner of working, within a 
reasonable period fixed by him. If after the expiration of such a period the contrac- 
tor fails to adopt the proper manner of working, the master may either demand 
resiliation of the contract or the handing over of the works to another contractor at 
the cost of the first contractor, provided that the nature of the work allows it. The 
contract may be rescinded immediately when rectification of the defective manner 
of performance is impossible 
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2) The contract may not however be rescinded if the defective manner of working 
does not tend to significantly reduce the value of the work or its suitability for the 
use for is intended purpose. 
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Article 870 - 1) L'architecte et l'entrepreneur répondent, pendant dix ans, de la de- 
struction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres 
ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction proviendrait des vices du 
sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions défec- 
tueuses, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce cas, de constructions destinées, dans 
l'intention des parties, à durer moins de dix ans. Le délai de dix ans part de la date 
de la fin et de la réception de l'ouvrage. Est nulle toute clause tendant à exclure ou 
à limiter cette garantie. 


2) L'alinéa précédent ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait ex- 
ercer contre les sous-traitants. 


3) La garantie prévue par l'alinéa premier de cet article s'étend aux défauts qui ex- 
istent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de 
l'ouvrage. 


4) L'action en garantie prévue par cet article se prescrit par un an à partir de la sur- 
venance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 


Article 870 - 1) The architect and contractor are responsible for a period of ten 
years for the total or partial demolition of constructions or other permanent works 
erected by them, even if such destruction is due to a defect in the ground itself, and 
even if the master authorized the erection of the defective construction, unless, in 
this case, the constructions were intended by the parties to last for less than ten 
years. The period of ten years runs from the date of delivery of the works. Any 
clause tending to exclude or restrict this warranty is void. 


2) The preceding paragraph does not apply to the rights of action which a contrac- 
tor may have against his sub-contractors 


3) The warranty imposed by the first paragraph of this article extends to defects in 
constructions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


4) Actions on the warranties above referred to are prescribed after one year from 
the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 
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Article 871 — 1) L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ou- 
vrage sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices prove- 
nant de ses plans, et non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. L'entre- 
preneur qui travaille sous la supervision d'un architecte ou de l'auteur de la com- 
mande qui a pris la place d'un architecte n'est responsable que des vices résultant 
de l'exécution, et non pas des vices provenant de l'erreur ou de l'incompétence dans 
l'établissement des plans. 


2) L'architecte et l'entrepreneur sont responsables solidairement si chacun d'eux est 
responsable des défauts affectant l'ouvrage. 


Article 871 — 1) An architect who only undertakes to prepare the plans without 
being entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for de- 
fects resulting from his plans, but not for the defects which were due to the method 
of the executing. The contractor who worked under the supervision of an architect 
or under the supervision of the master who has appointed himself in lieu of the 
architect shall not be responsible except of the defects which occur in the execution 
but not for the defects which resulted from a fault in or lack of insight in prepara- 
tion of the designs. 


2) Both the architect and the contractor shall be jointly responsible if each one of 
them was responsible for any defects that took place in the work. 
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Article 872 — La garantie de l'architecte ou de l'entrepreneur prévue par les deux 
précédents articles tombe s'il s'avère des circonstances qui ont révélé les défauts de 
la construction que ces défauts sont le résultat de causes imprévues lors de la con- 
struction. 

Article 872 — The warranty of the architect and of the contractor provided for in the 
two preceding articles shall be extinguished if it has been proved from the circum- 
stances which revealed the defects of the construction that such defects resulted 
from causes which could not have been foreseen at the time of the construction. 


Obligations de l'auteur de la commande 
Obligations of the Master 
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Article 873 — 1) Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à dispo- 
sition de l'auteur de la commande, celui-ci doit, aussitôt qu'il le peut, procéder à sa 
vérification selon la pratique suivie dans les affaires, et à sa réception selon le cas 
dans un bref délai. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales, 
il s'abstient sans juste motif de vérifier ou de prendre livraison, l'ouvrage est con- 
sidéré comme reçu. 


2) L'auteur de la commande peut refuser sa réception si l'entrepreneur s'est écarté 
des clauses du contrat ou des règles techniques suivies dans les travaux de cette 
nature au point qu'il ne peut pas l'utiliser ou ne serait pas équitable de l'obliger à 
l'accepter. Si la violation n'atteint pas une telle gravité, l'auteur de la commande ne 
peut demander que la réduction du prix en proportion de la gravité de la violation. 


3) Si l'ouvrage peut être réparé sans dépenses excessives, l'auteur de la commande 
peut obliger l'entrepreneur de le réparer en fixant un délai convenable. L'entrepre- 
neur peut aussi effectuer les réparations dans un délai convenable si cela ne cause 
pas de préjudice à l'auteur de la commande ou des dépenses excessives 


Article 873 — 1) When the contractor completes the works and places them at the 
master's disposal, the master shall, as soon as possible, inspect the work in the usu- 
al manner and take delivery thereof within a short period if necessary. When the 
master, in spite of being formally summoned, fails, without reasonable cause, to 
inspect or to take delivery of the works, the works will be deemed to have been 
delivered to him. 


2) The master may abstain from taking delivery of the work if the contractor has 
violated the stipulations of the contract or the proper procedure of the art in this 
kind of the work to such an extend as it would be impossible for him to use the 
work or it would not be fair and proper to force him to accept the work. If the vio- 
lation did not attain this degree of gravity the master has no alternative but to claim 
reduction of the price commensurately with the gravity of the violation. 

3) If it is possible to repair the work without incurring exorbitant expenses the mas- 
ter may force the contractor to carry out the repairs within a suitable time limit. The 
contractor may also carry out the repairs within a suitable time limit if this is not 
prejudicial to nor will it involve onerous expenses on the master. 
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Article 874 — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces distinctes ou si le prix est 
fixé sur la base d'un devis, chaque contractant peut demander que la vérification 
soit faite après l'achèvement de chaque partie ou d'une proportion suffisamment 
importante par rapport a la totalité de l'ouvrage. En ce cas l'entrepreneur peut de- 
mander le paiement en proportion de l'ouvrage fait. 

2) Le paiement fait présumer la vérification de la partie payée, 4 moins que le 
paiement ne soit un acompte. 

Article 874 — 1) If the work consists of several different parts or where the price 
has been fixed on the basis of the unit either contracting party may require the car- 
rying out of the inspection after the completion of every such part or after the com- 
pletion of such part which has an adequate significance as compared with the to- 
tality of the work. In this case the contractor may receive a prorate of the price to 
the extent of the part of the work which has been completed. 


2) It would be assumed that the inspection of the part the price of which has been 
paid has been carried out unless it is revealed that the payment was only on ac- 
count. 
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Article 875 — 1) Lorsque l'ouvrage a été recu de facto ou de jure, la responsabilité 
de l'entrepreneur cesse pour ce qui concerne les défauts apparents et la violation de 
ce qui a été convenu. 


2) S'il s'agit de défauts cachés ou si la violation n'était pas apparente et n'a pas été 
constatée par l'auteur de la commande lors de la réception, mais il les a découverts 
par la suite, il doit en informer l'entrepreneur dès leur découverte, sinon il est con- 
sidéré comme ayant accepté l'ouvrage. 


Article 875 — 1) When the works have been taken over de facto or de jure the con- 
tractor's responsibility is waived in respect of the defects which are apparent there- 
in and in respect of violation of that which had been agreed. 


2) If the defect were hidden or if the violation was not apparent and was not spotted 
by the Master at the time of the delivery but it was discovered thereafter, he shall 
have to report the same to the contractor immediately upon discovering it otherwise 
he will be deemed as having accepted the work. 

Salall876 Aall ölel ya ae AS purs co ali gi GLY) ui I YI «leali alai nic 3 all giù Gaiu - 
.874 

Article 876 - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, à moins de con- 
vention ou d'usage contraire, tenant compte de l'article 874. 


Article 876 - In the absence of a contrary agreement or custom the price is payable 
upon delivery of the works, taking into consideration article 874. 
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Article 877 - Lorsque le contrat est conclu a un prix forfaitaire d'aprés un plan con- 
venu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune aug- 
mentation de prix alors méme que des modifications ou des additions auraient été 
apportées au plan, à moins que ces modifications ou additions ne soient dues à une 
faute de l'auteur de la commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur 
prix convenu avec l'entrepreneur. Cet accord doit être constaté par écrit à moins 
que le contrat lui-même n'ait été conclu verbalement. 


Article 877 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, even if 
modifications and additions are made to the plan, unless such modifications or 
additions are due to the fault of the master, or have been authorized by the master 
and the price thereof agreed with the contractor. Such agreement should be made in 
writing unless the principal contract was concluded verbally. 
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Article 878 - L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la hausse survenue dans les 
prix des matières premières, de la main-d'oeuvre ou de toutes autres dépenses pour 
réclamer une augmentation du prix, alors méme que cette hausse ait atteint un 
degré rendant onéreuse l'exécution du contrat. Toutefois, lorsque, par suite d'é- 
vénements qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l'équilibre 
économique entre les obligations respectives de l'auteur de la commande et de l'en- 
trepreneur s'effondre totalement et la base d'affaire du contrat d'entreprise disparaît 
en conséquence, le tribunal peut accorder une augmentation du prix ou prononcer 
la résiliation du contrat. 


Article 878 - The contractor has no claim to an increase of price on the grounds of 
an increase in the price of raw materials, labour or any other item of expenditure, 
even if such increase is so great as to render the performance of the contract oner- 
ous. When, however, as a result of events which could not be foreseen at the time 
the contract was concluded, the economic equilibrium between the respective obli- 
gations of the master and of the contractor breaks down totally, and the basis on 
which the financial estimates for the contract were computed has consequently 
disappeared, the court may grant an increase of the price or order the resiliation of 
the contract. 
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Article 879 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît 
au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de 
dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l’auteur de la commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais 
faits au-delà du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur toutes les dépenses 
qu'il a faites et la valeur des travaux exécutés, sans être tenu de le dédommage du 
gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 


Article 879 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in 
excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for all the expenses incurred and the 
cost of the work done by him, without being liable to compensate the contractor for 
the profit he would have realized if he had completed the works. 
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Article 880 — 1) Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit être déterminé suivant la 
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 

2) Une rémunération doit être considérée comme ayant été tacitement convenue, 
lorsque, d'après les circonstances, il y a lieu de supposer que la chose ou l'ouvrage 
demandé n'est effectué que moyennant rémunération. 

Article 880 — 1) When the price has not been fixed in advance, it must be calculat- 
ed according to the value of the work and the expenses of the contractor. 


2) It must be assumed that there is an implied agreement on the incumbency of the 
price if it is revealed from the circumstances that the thing or the work ordered 
would not have been performed without a price being paid therefore. 
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Article 881 - 1) L'architecte a droit à un salaire distinct pour la confection du plan 
et devis et à un autre pour la direction des travaux. Si ces salaires ne sont pas fixés 
par le contrat, ils seront déterminés d'après l'usage. 


2) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
le salaire doit étre estimé proportionnellement au temps employé dans leur confec- 
tion, en tenant compte de la nature du travail. 


Article 881 - 1) An architect is entitled to a separate fee for the preparation of the 
plans and specifications and another for the supervision of the work. If these fees 
are not specified in the contract, they shall be fixed according to prevailing custom. 


2) If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 
CJ sl&all CJ glie 
Sous-entreprise 
Sub-contracts 
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Article 882 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 


partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel a ses aptitudes personnelles. 


2) Mais il demeure dans ce cas responsable envers l'auteur de la commande du fait 
du sous-traitant. 


Article 882 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 


2) In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 
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Article 883 - 1) Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour compte de 
l'entrepreneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également 
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aux ouvriers des sous-traitants a l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'au- 
teur de la commande. 


2) Ils ont, en cas de saisie-arrét pratiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur 
de la commande ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata entre eux, 
sur les sommes dues 4 l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la 
saisie-arrét. Ces sommes peuvent leur étre payées directement. 


3) Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne à laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 883 - 1) Sub-contractors and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of 
action against the main contractor and the master. 


2) In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 


3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 
å dl cli 
Extinction de l'entreprise: 
The end of a contract for work 
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Article 884 — Le contrat d'entreprise prend fin par l'exécution du travail qui en fait 
l'objet et sa livraison conformément aux articles 873 et 875.. 


Article 884 — A contract for work ends by completion of the work the subject mat- 
ter of the agreement and delivery thereof in accordance with the provisions of arti- 
cles 873 and 875. 
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Article 885 - 1) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arréter l'exécution, 4 condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 

2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts dus à l'entrepreneur à 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
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nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 885 - 1) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 
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Article 886 — 1) Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait 
l'objet devient impossible. 


2) Lorsque l'exécution devient impossible pour cause de force majeure, l'entrepre- 
neur ne sera compensé que dans la mesure où l'auteur de la commande en a profité 
conformément à l'article 889. Lorsque l'impossibilité est à cause d'une faute de la 
part de l'entrepreneur, il peut réclamer la compensation susmentionnée mais il sera 
tenu responsable de sa faute. Lorsque l'impossibilité est à cause d'une faute de la 
part de l'auteur de la commande, les dispositions du précédent article s'appliquent. 


Article 886 — 1) À contract for work comes to an end if the performance of the 
work for which the contract was concluded becomes impossible. 


2) Where the impossibility of the execution was due to a force majeure the contrac- 
tor will not be compensated except to the extent of the benefit obtained by the mas- 
ter as provided for in article 889. Where the impossibility of execution of the work 
was due to a fault on the part of the contractor he shall claim the aforementioned 
compensation but will be responsible for his fault. Where the impossibility was due 
to a fault on the part of the master the provision of the preceding article shall be 
applied. 
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Article 887 - 1) Si, avant sa livraison a l'auteur de la commande, l'ouvrage périt ou 
se détériore par suite d'un cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de 
son travail, ni le remboursement de ses dépenses. 
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2) Dans ce cas, la perte de la matière est a la charge de celle des parties qui l'a 
fournie. 


3) Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager l'auteur de la commande pour la matière qu'il a 
fournie en vue de l'accomplissement de l'ouvrage. 


4) Si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute de l'auteur de la commande ou a 
cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte la perte et doit à l'entre- 
preneur sa rémunération ainsi que des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 887 - 1) When works are destroyed by a fortuitous event, before delivery to 
the master, the contractor has no claim either for the price of his work, or for reim- 
bursement of his expenses. 


2) In this case, the loss of materials falls on the party who supplied them. 


3) When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the mate- 
rials supplied to carry out the works. 


4) When the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by 
reason of a defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss 
resulting from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his 
remuneration in addition to such compensation as may be due. 
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Article 888 — 1) Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et l'auteur 
de la commande ne peut, en dehors des cas auxquels s'applique l'article 663, le 
résilier que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes 
pour la bonne exécution de l'ouvrage. 


2) La personnalité du contractant est toujours prise en considération lors de la con- 
clusion du contrat si le contrat est conclu avec un artiste, un ingénieur, un archi- 
tecte ou autres personnes qui pratiquent des professions libérales. Cette person- 
nalité est présumée dans les contrats conclus avec des ouvriers ou des artisans, sauf 
preuve ou usage contraire. Dans tous les autres cas, notamment dans les grands 
travaux d'entreprise, il est présumé que c'est la renommée atteinte par le nom de 
l'entrepreneur dans le marché, et non pas ses qualités personnelles qui sont prises 
en considération en premier lieu dans le contrat. 
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Article 888 — 1) A contract for work is dissolved by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such 
personal skill was not taken into account, the contractor is not ipso facto dissolved 
and the master may not, except in cases in which Article 663 applies, resiliate the 
contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due 
performance of the work. 


2) The personality of the contractor will always be taken into consideration at the 
time of contracting if the contract is concluded with an artist, engineer and architect 
or such other persons who carry on other liberal professions. This quality will be 
assumed in contracts which are executed with workers and tradesmen, except 
where there is proof or usage otherwise. In all the other cases particularly in cases 
of major contact work the standing attained by the name of the contractor in the 
market and not his personal qualities will be assumed to have been taken into prime 
consideration when concluding the contract. 
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Article 889 - 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, l'auteur de la commande est tenu de payer à la succession la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce 
dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. Les travaux et les 
dépenses sont considérés en général utiles si le contrat porte sur la construction de 
bàtiments ou la réalisation d'autres grands ouvrages. 


2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 


3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 


Article 889 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, the 
master is bound to pay to the contractor's estate the value of the work already done 
and expenses incurred for the execution of the work which has not been completed, 
to the extent of the benefit that he derives from such work and expenses. The work 
and expenses are generally deemed to be of benefit to him if the subject matter of 
the work for contract was the construction of buildings or the installation of other 
major work, 


2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 


3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Article 890 - Lorsque l'auteur de la commande est déclaré en faillite, l'entrepreneur 
ou le syndic peut résilier le contrat sans que l'un des deux puisse demander un dé- 
dommagement pour cette résiliation. 

Article 890 - Where the master has been adjudged bankrupt the contractor or the 
receiver may rescind the contract but neither of them will be entitled to claim dam- 
ages in respect of said rescission 


Codice civile libico, 1954" 
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Article 645 — Définition - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à 
exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que 
l'autre partie s'engage à lui payer. 
Article 645 — Definition - By a contract for work one of the contracting parties 
undertakes to do a piece of work or to perform a service in consideration of remu- 
neration which the other contracting party undertakes to pay. 
Jola cal jill 
Obligations de l'entrepreneur 
Obligations of the Contractor 
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Article 646 — Fourniture des matières - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir 


uniquement son travail, à charge par l’auteur de la commande de fournir la matière 
sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 


2) Il peut aussi s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 


! Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 1954. Entrato in vigore quindici giorni dopo. 
Testo arabo: Al-Qanun al-madani, Tripoli, 2003. Testo arabo: www.aladel.gov.ly/ 
047h.php?p=137- 420% sl, Le disposizioni libiche riprendono le disposizioni del codice ci- 
vile egiziano, che ne aggiunge loro i titoli degli articoli. Riproduciamo qui la traduzione francese 
ed inglese delle disposizioni del codice civile egiziano effettuando le modifiche necessarie. Per 
una traduzione inglese del codice civile libico: The Libyan civil code, transl. Meredith O. Ansell e 
Ibrahim Massaud Al-Arif, The Oleander Press, Cambridge, sans date. 
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Article 646 — Supply of materials - 1) The contractor may undertake to supply his 
work only, the master of the work being responsible for the supply of materials 
which the contractor uses in or for the performance of his work. 


2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 647 — Garantie de l'entrepreneur - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou 


partie de la matière qui constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité 
de cette matière et doit la garantir envers l'auteur de la commande. 


Article 647 — Contractor's warranty - When the contractor undertakes to supply the 
whole or part of the materials to be used in the work, he is responsible for and war- 
rants their good quality to the master. 
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Article 648 — Fournitures des matières par l'auteur de la commande - 1) Si la 
matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur est tenu de veiller à 
sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à 
l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste. Si 
une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou de l'insuffisance de 
sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de la commande la 
valeur de cette partie. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 


Article 648 — Supply of materials by master - 1) When the materials are supplied 
by the master, the contractor is bound to care for their preservation, to use them 
with technical skill, to account to the master for their use in the work and return to 
him any such materials that remain. If part of the materials becomes unfit for use 
owing to the contractor's neglect or lack of professional skill, the contractor is 
bound to refund to the master the value thereof. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for 
the performance of the work. 
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Article 649 — Violation des obligations par l'entrepreneur - 1) Si, au cours de l'e- 
xécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défec- 
tueuse ou contraire a la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de 
modifier le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce 
délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la 
commande peut, soit demander la résiliation du contrat, soit confier le travail à un 
autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux disposi- 
tions de l'article 212. 


2) Toutefois, la résiliation du contrat peut étre demandée immédiatement sans be- 
soin de fixer un délai, lorsque la réparation des défauts d'exécution est impossible. 


Article 649 — Breach of obligations by contractor - 1) If, in the course of execution, 
it is established that the contractor is performing the work in a manner that is de- 
fective or contrary to the agreement, the master may formally summon him to alter, 
within a reasonable period fixed by him, the manner in which he is performing the 
work. If after the expiration of such a period the contractor fails to adopt the proper 
manner of working, the master may either demand resiliation of the contract or the 
handing over of the works to another contractor at the cost of the first contractor, in 
accordance with the provisions of Article 212. 


2) Immediate resiliation of the contract may, however, be demanded without it 
being necessary to grant any delay, when rectification of the defective manner of 
performance is impossible. 
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Article 650 — Responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pour la destruction - 
1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la 
destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des 
autres ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction proviendrait des 
vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions 
défectueuses, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce cas, de constructions destinées, dans 
l'intention des parties, à durer moins de dix ans. 


2) La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 
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4) Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer con- 
tre les sous-traitants 


Article 650 — Liability of architect and contractor for demolition - 1) The architect 
and contractor are jointly and severally responsible for a period of ten years for the 
total or partial demolition of constructions or other permanent works erected by 
them, even if such destruction is due to a defect in the ground itself, and even if the 
master authorized the erection of the defective construction, unless, in this case, the 
constructions were intended by the parties to last for less than ten years. 


2) The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in con- 
structions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 


4) This Article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 
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Article 651 - Responsabilité de l'architecte - L'architecte qui s'occupe uniquement 
d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la surveillance de l'exécution ne ré- 
pond que des vices provenant de ses plans. 


Article 652 — Liability of architect - An architect who only undertakes to prepare 
the plans without being entrusted with the supervision of their execution, is respon- 
sible only for defects resulting from his plans. 
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Article 652 — Nullité du contrat d'entreprise - Est nulle toute clause tendant à ex- 
clure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et à l'entrepreneur. 
Article 652 — Void contracts for work - Any clause tending to exclude or restrict 
the warranty of the architect and the contractor is void. 
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Article 653 — Prescription - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par 
trois ans à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de 
l'ouvrage. 
Article 653 — Prescription - Actions on the warranties above referred to are pre- 
scribed after three years from the date of the destruction of the works or the dis- 
covery of the defect. 

Obligations de l'auteur de la commande 

Obligations of the Master 
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Article 654 — Livraison de l'ouvrage terminé - Dès que l'entrepreneur aura terminé 
l'ouvrage et l'aura mis a disposition de l'auteur de la commande, celui-ci doit 
procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les af- 
faires. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient 
sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme recu. 


Article 654 — Delivery of completed works - When the contractor completes the 
works and places them at the master's disposal, the master shall, as soon as possi- 
ble, take delivery in accordance with prevailing custom. When the master, in spite 
of being formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of 
the works, the works will be deemed to have been delivered to him. 
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Article 655 — Paiement du prix - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livrai- 
son, à moins d'usage ou de convention contraire. 


Article 655 — Payment - In the absence of a custom or an agreement to the contrary 
the price is payable upon delivery of the works. 
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Article 656 — Dépassement des dépenses estimées - 1) Lorsqu'un contrat est conclu 
sur la base d'un devis et qu'il apparaît au cours du travail qu'il est nécessaire, pour 
l'exécution du plan convenu, de dépasser sensiblement les dépenses prévues par le 
devis, l'entrepreneur est tenu d'en aviser immédiatement l’auteur de la commande 
en lui signalant l'augmentation escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de 
réclamer la restitution des frais faits au-dela du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arréter l'exécution, a 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat, sans étre tenu de 
le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 


Article 656 — Excess of estimated cost - 1) When a contract is concluded in accord- 
ance with an estimate drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, dur- 
ing the course of the work, that it will be necessary, in order to complete the works 
according to the agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the con- 
tractor is bound to notify the master thereof forthwith and to inform him of the 
anticipated increase in price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the 
expenses incurred in excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, 
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estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable to 
compensate the contractor for the profit he would have realized if he had complet- 
ed the works. 
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Article 657 — Prix forfaitaire - 1) Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire 
d'après un plan convenu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut ré- 
clamer aucune augmentation de prix alors méme que des modifications ou des ad- 
ditions auraient été apportées au plan, à moins que ces modifications ou additions 
ne soient dues à une faute de l'auteur de la commande ou qu'elles n'aient été autori- 
sées par lui et leur prix convenu avec l'entrepreneur. 


2) Cet accord doit étre constaté par écrit 4 moins que le contrat lui-méme n'ait été 
conclu verbalement. 


3) L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la hausse survenue dans les prix des 
matiéres premiéres, de la main-d'ceuvre ou de toutes autres dépenses pour réclamer 
une augmentation du prix, alors méme que cette hausse ait atteint un degré rendant 
onéreuse l'exécution du contrat. 


4) Toutefois, lorsque, par suite d'événements exceptionnels, qui ont un caractère 
général et qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l'équilibre 
économique entre les obligations respectives de l'auteur de la commande et de l'en- 
trepreneur s'effondre et la base d'affaire du contrat d'entreprise disparaît en 
conséquence, le juge peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résil- 
iation du contrat. 


Article 657 — Lump sum basis - 1) When a contract is concluded on a lump sum 
basis according to a plan agreed with the master, the contractor has no claim to an 
increase of price, even if modifications and additions are made to the plan, unless 
such modifications or additions are due to the fault of the master, or have been 
authorized by the master and the price thereof agreed with the contractor. 


2) Such agreement should be made in writing unless the principal contract was 
concluded verbally. 

3) The contractor has no claim to an increase of price on the grounds of an increase 
in the price of raw materials, labour or any other item of expenditure, even if such 
increase is so great as to render the performance of the contract onerous. 

4) When, however, as a result of exceptional events of a general character which 
could not be foreseen at the time the contract was concluded, the economic equilib- 
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rium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks 
down, and the basis on which the financial estimates for the contract were comput- 
ed has consequently disappeared, the judge may grant an increase of the price or 
order the resiliation of the contract. 
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Article 659 — Non fixation du prix d'avance - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il 
doit étre déterminé suivant la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 
Article 659 — Price not fixed in advance - When the price has not been fixed in 
advance, it must be calculated according to the value of the work and the expenses 
of the contractor. 
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Article 659 — Salaire de l'architecte - 1) L'architecte a droit 4 un salaire distinct 
pour la confection du plan et devis et à un autre pour la direction des travaux. 
2) Si ces salaires ne sont pas fixés par le contrat, ils seront déterminés d'après 
l'usage. 
3) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
le salaire doit étre estimé proportionnellement au temps employé dans leur confec- 
tion, en tenant compte de la nature du travail. 
Article 659 — Fee for architect - 1) An architect is entitled to a separate fee for the 
preparation of the plans and specifications and another for the supervision of the 
work. 
2) If these fees are not specified in the contract, they shall be fixed according to 
prevailing custom. 
3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 
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Sous-entreprise 

Sub-contracts 
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Article 660 — Sous-traitant - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, 
en tout ou en partie, 4 un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du 
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contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel a ses aptitudes person- 
nelles. 


2) Mais il demeure dans ce cas responsable envers l'auteur de la commande du fait 
du sous-traitant. 


Article 660 — Sub-contractor - 1) A contractor may entrust the execution of the 
whole or part of the work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing 
by a clause in the contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on 
his personal skill. 


2) In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 
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Article 661 — Droit du sous-traitant d'agir contre l'autre la commande - 1) Les sous- 
traitants et les ouvriers qui travaillent pour compte de l'entrepreneur à l'exécution 
de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la commande jusqu'à concur- 
rence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur principal au moment où 
l'action est intentée. Cette action appartient également aux ouvriers des sous- 
traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'auteur de la commande. 


2) Ils ont, en cas de saisie-arrét pratiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur 
de la commande ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata entre eux, 
sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la 
saisie-arrét. Ces sommes peuvent leur étre payées directement. 


3) Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne a laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 661 — Right of sub-contractor to action against master - 1) Sub-contractors 
and workmen working for a contractor in the execution of a contract have a direct 
right of action against the master but only to the extent of such sums as are due by 
the master to the main contractor on the date that action is commenced. Workmen 
of sub-contractors likewise have the same right of action against the main contrac- 
tor and the master. 

2) In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 
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3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 
à gll gai) 
Extinction de l'entreprise 


The end of a contract for work 
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Article 662 — Dénonciation du contrat par l'auteur de la commande - 1) L'auteur de 
la commande peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, dénoncer le 
contrat et en arréter l'exécution, à condition de dédommager l'entrepreneur de 
toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et du gain qu'il aurait 
pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 


2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 662 — Termination of contract by master - 1) A master may terminate the 
contract and stop the work at any time before the completion of the works, provid- 
ed that he compensates the contractor for all expenses he has incurred, for the work 
that he has done and the profit that he would have made if he had completed the 
work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 
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Article 663 — Impossibilité d'exécution - Le contrat d'entreprise prend fin si l'e- 
xécution du travail qui en fait l'objet devient impossible. 


Article 663 — Impossibility of performance - A contract for work comes to an end 
if the performance of the work for which the contract was concluded becomes im- 
possible. 
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Article 664 — Destruction des matières - 1) Si, avant sa livraison à l'auteur de la 
commande, l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer 
ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses. La perte de la 
matière est à la charge de celle des parties qui l'a fournie. 


2) Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager l'auteur de la commande pour la matière qu'il a 
fournie en vue de l'accomplissement de l'ouvrage. 


3) Si c'est l'auteur de la commande qui a été mis en demeure de prendre livraison 
de l'ouvrage, ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute de l'auteur de la 
commande ou a cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte la perte et 
doit à l'entrepreneur sa rémunération ainsi que des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 664 — Destruction of materials - 1) When works are destroyed by a fortui- 
tous event, before delivery to the master, the contractor has no claim either for the 
price of his work, or for reimbursement of his expenses. The loss of materials falls 
on the party who supplied them. 


2) When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the mate- 
rials supplied to carry out the works. 


3) When the master is formally summoned to take delivery of the works or when 
the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a 
defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting 
from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuner- 
ation in addition to such compensation as may be due. 
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Article 665 — Mort de l'entrepreneur - Le contrat d'entreprise est dissous par le dé- 
cès de l'entrepreneur si ses aptitudes personnelles ont été prises en considération 
lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous 
de plein droit et l'auteur de la commande ne peut, en dehors des cas auxquels s'ap- 
plique l'article 662, le résilier que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les 
garanties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouvrage. 


Article 665 — Death of contractor - A contract for work is dissolved by the death of 
the contractor if his personal skill was taken into account when the contract was 
concluded. If such personal skill was not taken into account, the contractor is not 
ipso facto dissolved and the master may not, except in cases in which Article 662 
applies, resiliate the contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient 
guarantees for the due performance of the work. 
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Article 666 — Effet de la dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur 
- 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, l'auteur de 
la commande est tenu de payer à la succession la valeur des travaux accomplis et 
des dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce dans la mesure où ces 
travaux et ces dépenses lui sont utiles. 


2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 

3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 

Article 666 — Effect of termination by death of contractor - 1) When the contract is 
dissolved by the death of the contractor, the master is bound to pay to the contrac- 
tor's estate the value of the work already done and expenses incurred for the execu- 
tion of the work which has not been completed, to the extent of the benefit that he 
derives from such work and expenses. 

2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 

3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Contrat d'entreprise 

Contracts for Work 

Contratto d'appalto 
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Legge 37 del 2 giugno 1973, entrata in vigore il 1 luglio 1973, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
numero 6 del 2 giugno 1973. Testo italiano in: I codici e leggi civili della Somalia, a cura di Has- 
san Scek Ibrahim, Magadiscio, 1978. Come fanno le disposizioni libiche, le disposizioni somale 
riprendono le disposizioni del codice civile egiziano, che ne aggiunge loro i titoli degli articoli. 
Riproduciamo qui la versione araba e la traduzione francese ed inglese del codice civile libico. 
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Article 585 — Définition - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige a 
exécuter un ouvrage ou a accomplir un travail moyennant une rémunération que 
l'autre partie s'engage a lui payer. 
Article 585 — Definition - By a contract for work one of the contracting parties 
undertakes to do a piece of work or to perform a service in consideration of remu- 
neration which the other contracting party undertakes to pay. 
Articolo 585 - Nozione - Con il contratto d'appalto, una delle parti si obbliga ad 
eseguire un'opera o a compiere un lavoro verso un corrispettivo che l'altra parte si 
impegna a pagargli. 
Jia cia ÿill 

Obligations de l'entrepreneur 

Obligations of the Contractor 

Obligazioni dell'appaltatore 
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Article 586 — Fourniture du travail et des matiéres - 1) L'entrepreneur peut s'engag- 
er à fournir uniquement son travail, à charge par l’auteur de la commande de 
fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'entrepreneur accomplit ce 
travail. 
2) Il peut aussi s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 
Article 586 — Supply of work and of materials - 1) The contractor may undertake to 
supply his work only, the master of the work being responsible for the supply of 
materials which the contractor uses in or for the performance of his work. 
2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
Articolo 586 - Prestazioni di lavoro e fornitura della materia - 1) L'appaltatore può 
impegnarsi a fornire unicamente il suo lavoro, restando a carico del committente la 
fornitura della materia sulla quale o con l'aiuto della quale l'appaltatore esegue il 
lavoro. 
2) L'appaltatore può impegnarsi a fornire, oltre al lavoro, anche la materia. 
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Article 587 — Garantie de la qualité de la matière - Si l'entrepreneur s'oblige à 
fournir tout ou partie de la matière qui constitue l'objet de son travail, il répond de 
la bonne qualité de cette matière et doit la garantir envers l'auteur de la commande. 
Article 587 — Warranty of the supplied material - When the contractor undertakes 
to supply the whole or part of the materials to be used in the work, he is responsible 
for and warrants their good quality to the master. 
Articolo 587 - Garanzia della qualità della materia fornita - Se l'appaltatore si ob- 
bliga a fornire totalmente o in parte la materia che costituisce oggetto del suo la- 
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voro, risponde della buona qualita di tale materia e deve garantirla nei confronti del 
committente. 
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Article 588 — Obligations de l'entrepreneur - 1) Si la matière est fournie par l'auteur 
de la commande l'entrepreneur est tenu de veiller 4 sa conservation, d'observer les 
règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de l'em- 
ploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable 
par suite de sa négligence ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est 
tenu de restituer à l'auteur de la commande la valeur de cette partie. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 


Article 588 — Obligations of the contractor - 1) When the materials are supplied by 
the master, the contractor is bound to care for their preservation, to use them with 
technical skill, to account to the master for their use in the work and return to him 
any such materials that remain. If part of the materials becomes unfit for use owing 
to the contractor's neglect or lack of professional skill, the contractor is bound to 
refund to the master the value thereof. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for 
the performance of the work. 


Articolo 588 - Obblighi dell'appaltatore - 1) Se la materia è fornita dal commit- 
tente, l'appaltatore è tenuto a curarne la conservazione; a servirsene secondo le 
regole d'arte, a rendere conto al committente dell'uso che ne ha fatto e a restituirgli 
quanto rimane. Se una parte della materia diviene inutilizzabile per la negligenza 
dell'appaltatore o per la sua incapacità professionale, questi è tenuto a restituire al 
committente il valore di tale parte. 


2) Salvo patto o uso professionale contrario, l'appaltatore deve fornire a sue spese 
gli utensili e le attrezzature accessorie necessarie all'esecuzione del lavoro. 
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Article 589 — Vérification au cours de l'exécution du travail - 1) Si, au cours de 
l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défec- 
tueuse ou contraire a la convention, l'auteur de la commande peut le sommer de 


183 


modifier le mode d'exécution durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce 
délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier d'exécution, l'auteur de la 
commande peut, soit demander la résiliation du contrat, soit confier le travail à un 
autre entrepreneur pour l'exécuter aux frais du premier, conformément aux disposi- 
tions de l'article 206. 


2) Toutefois, la résiliation du contrat peut étre demandée immédiatement sans be- 
soin de fixer un délai, lorsque la réparation des défauts d'exécution est impossible. 


Article 589 — Verification in the course of execution of the work - 1) If, in the 
course of execution, it is established that the contractor is performing the work in a 
manner that is defective or contrary to the agreement, the master may formally 
summon him to alter, within a reasonable period fixed by him, the manner in which 
he is performing the work. If after the expiration of such a period the contractor 
fails to adopt the proper manner of working, the master may either demand resilia- 
tion of the contract or the handing over of the works to another contractor at the 
cost of the first contractor, in accordance with the provisions of Article 206. 


2) Immediate resiliation of the contract may, however, be demanded without it 
being necessary to grant any delay, when rectification of the defective manner of 
performance is impossible. 


Articolo 589 - Verifica nel corso di esecuzione dei lavori - 1) Se, nel corso dei la- 
vori, è dimostrato che l'appaltatore li esegue in modo difettoso o contrario ai patti, 
il committente può intimargli di modificare il metodo di esecuzione entro un ter- 
mine ragionevole da lui fissato. Decorso tale termine senza che l'appaltatore abbia 
adottato i normali metodi di esecuzione, il committente può sia chiedere la risol- 
uzione del contratto sia affidare il lavoro ad un altro appaltatore affinché lo esegua 
a spese del primo, a norma delle disposizioni dell'articolo 206. 


2) Peraltro, la risoluzione del contratto può essere chiesta immediatamente, senza 
fissare un termine, se è Impossibile riparare 1 difetti di esecuzione. 
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Article 590 — Responsabilité solidaire pour destruction et défaut des constructions - 
1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la 
destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des 
autres ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction proviendrait des 
vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions 
défectueuses, à moins qu'il ne s'agisse, dans ce cas, de constructions destinées, dans 
l'intention des parties, à durer moins de dix ans. 


184 


2) La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


4) Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer con- 
tre les sous-traitants 


Article 590 — Joint liability for demolition of construction and defects of erection - 
1) The architect and contractor are jointly and severally responsible for a period of 
ten years for the total or partial demolition of constructions or other permanent 
works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the ground 
itself, and even if the master authorized the erection of the defective construction, 
unless, in this case, the constructions were intended by the parties to last for less 
than ten years. 


2) The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in con- 
structions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 


4) This Article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 


Articolo 590 - Responsabilita solidale per rovina di edifici e difetti di costruzioni - 
1) Lo architetto e l'appaltatore rispondono in solido, per un periodo di dieci anni, 
della rovina totale o parziale degli edifici o altre opere permanenti, ancorché la 
rovina dipenda da vizi del suolo anche se il committente aveva autorizzato le cos- 
truzioni difettose, salvo che non si tratti, in tal caso, di costruzioni destinate, 
nell'intenzione delle parti, a durare meno di dieci anni. 


2) La garanzia di cui al comma precedente si estende ai difetti esistenti nelle cos- 
truzioni e nelle opere, che minacciano la solidità e la sicurezza dell'opera. 


3) Il termine di dieci anni decorre dalla data di consegna dell'opera. 


4) Il presente articolo non si applica alle azioni che l'appaltatore può esercitare 
contro 1 sub-appaltatori. 
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Article 591 - Responsabilité de l'architecte - L'architecte qui s'occupe uniquement 
d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la surveillance de l'exécution ne ré- 
pond que des vices provenant de ses plans. 


Article 591 — Liability of architect - An architect who only undertakes to prepare 
the plans without being entrusted with the supervision of their execution, is respon- 
sible only for defects resulting from his plans. 

Articolo 591 - Responsabilità dell'architetto - L'architetto che si occupa unicamente 
di tracciare il progetto dell'opera senza essere incaricato della sorveglianza dell'e- 
secuzione, non risponde che dei vizi derivanti dal progetto. 
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Article 592 — Limitation conventionnelle de la responsabilité - Est nulle toute 
clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et à l'en- 
trepreneur. 


Article 592 — Conventional limitation of the warranty - Any clause tending to ex- 
clude or restrict the warranty of the architect and the contractor is void. 


Articolo 592 - Limitazione convenzionale della responsabilità - È nulla ogni clau- 
sola tendente ad escludere o limitare la garanzia cui sono tenuti l'architetto e l'ap- 
paltatore. 
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Article 593 — Prescription - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par 
trois ans à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de 
l'ouvrage. 


Article 593 — Prescription - Actions on the warranties above referred to are pre- 
scribed after three years from the date of the destruction of the works or the dis- 
covery of the defect. 


Articolo 593 — Prescrizione - Le azioni di garanzia di cui sopra si prescrivono in tre 
anni dalla rovina o dalla scoperta del difetto dell'opera. 


dalles ill il 
Obligations de l'auteur de la commande 
Obligations of the Master 


Obbligazioni del committente 
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Article 594 — Livraison de l'ouvrage - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ou- 
vrage et l'aura mis à disposition de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder, 
aussitòt qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, 
malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste 
motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme recu. 


Article 594 — Delivery of works - When the contractor completes the works and 
places them at the master's disposal, the master shall, as soon as possible, take de- 
livery in accordance with prevailing custom. When the master, in spite of being 
formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the works, 
the works will be deemed to have been delivered to him. 


Articolo 594 - Consegna dell'opera - Quando l'appaltatore ha terminato l'opera e 
l'ha messa a disposizione del committente, questi deve, appena possibile, prenderla 
in consegna secondo la prassi degli affari. Se, malgrado l'intimazione fattagli per 
via legale, si astiene senza giusta causa dal prenderla in consegna, l'opera si con- 
sidera consegnata. 
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Article 595 — Paiement du prix - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livrai- 
son, à moins d'usage ou de convention contraire. 


Article 595 — Payment - In the absence of a custom or an agreement to the contrary 
the price is payable upon delivery of the works. 


Articolo 595 - Pagamento del prezzo - Salvo uso o patto contrario, il prezzo 
dell'opera è pagabile al momento della consegna. 

solall596 CG, dall dui A onset (à & sal) Gay Lili alli assu al 13) — pa! gaai — 
dalia 

Article 596 — Détermination du prix - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit étre 
déterminé suivant la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 

Article 596 - Calculation of the price - When the price has not been fixed in ad- 


vance, it must be calculated according to the value of the work and the expenses of 
the contractor. 


Articolo 596 - Determinazione del prezzo - Se il prezzo non è stato fissato in an- 
ticipo, deve essere determinato in base al valore del lavoro e alle spese dell'appalta- 
tore. 
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Article 597 — Salaire de l'architecte - 1) L'architecte a droit à un salaire distinct 
pour la confection du plan et devis et à un autre pour la direction des travaux. 


2) Si ces salaires ne sont pas fixés par le contrat, ils seront déterminés d'après 
l'usage. 

3) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
le salaire doit étre estimé proportionnellement au temps employé dans leur confec- 
tion, en tenant compte de la nature du travail. 

Article 597 — Fee for architect - 1) An architect is entitled to a separate fee for the 
preparation of the plans and specifications and another for the supervision of the 
work. 

2) If these fees are not specified in the contract, they shall be fixed according to 
prevailing custom. 

3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 

Articolo 597 - Compenso dell'architetto - 1) L'architetto ha diritto a un compenso 
distinto per la preparazione del progetto e del preventivo, e ad un altro per la dire- 
zione dei lavori. 


2) Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli usi. 
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3) Peraltro, se il lavoro non è eseguito conformemente al progetto tracciato dall'ar- 
chitetto, il compenso deve essere valutato proporzionalmente al tempo impiegato 
per la preparazione del progetto, tenendo conto della natura del lavoro. 
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Article 598 — Sous-traitant - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, 
en tout ou en partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empêché par une clause du 


contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes person- 
nelles. 


2) Mais il demeure dans ce cas responsable envers l'auteur de la commande du fait 
du sous-traitant. 


Article 598 — Sub-contractor - 1) À contractor may entrust the execution of the 
whole or part of the work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing 
by a clause in the contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on 
his personal skill. 


2) In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 


Articolo 598 - Sub-appalto - 1) L'appaltatore può affidare l'esecuzione del lavoro, 
totalmente o in parte, ad un sub-appaltatore, Salvo clausola contraria o se la natura 
del lavoro non richiede di far appello alle sue attitudini personali. 


2) In tale caso, l'appaltatore rimane responsabile verso il committente per il fatto 
del sub-appaltatore. 
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Article 599 — Droit du sous-traitant et ses ouvriers d'agir contre l'auteur de la com- 
mande - 1) Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour compte de l'entre- 
preneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la com- 
mande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur 
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principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également aux 
ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'auteur 
de la commande. 


2) Ils ont, en cas de saisie-arrét pratiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur 
de la commande ou de l'entrepreneur principal, un privilège, au prorata entre eux, 
sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la 
saisie-arrét. Ces sommes peuvent leur étre payées directement. 


3) Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne à laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 599 — Right of sub-contractor and his workmen to action against master - 1) 
Sub-contractors and workmen working for a contractor in the execution of a con- 
tract have a direct right of action against the master but only to the extent of such 
sums as are due by the master to the main contractor on the date that action is 
commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of action 
against the main contractor and the master. 


2) In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 


3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 


Articolo 599 - Azioni dei sub-appaltatori ed ausiliari dell'appaltatore verso il com- 
mittente - 1) 1 sub-appaltatori e gli operai che lavorano per conto dell'appaltatore 
all'esecu-zione dell'opera hanno un'azione diretta contro il committente sino alla 
concorrenza delle somme delle quali questi è debitore verso l'appaltatore principale 
al momento in cui l'azione è promossa. Tale azione spetta anche agli operai del 
sub-appaltatore sia verso l'appaltatore principale sia verso il committente. 


2) In caso di pignoramento effettuato da uno di loro presso il committente o presso 
l'appaltatore principale, essi hanno un privilegio, proporzionale ai loro diritti, sulle 
somme dovute all'appaltatore principale e al sub-appaltatore al momento del pigno- 
ramento. Tali somme possono essere loro pagate direttamente. 


3) I diritti dei sub-appaltatori e degli operai di cui al presente articolo sono privi- 
legiati rispetto a quelli della persona alla quale l'appaltatore ha ceduto il suo credito 
verso il committente. 


189 


à glia e las 
Extinction de l'entreprise 
The end of a contract for work 


Estinzione dell'appalto 
8600 JA cis gi LS Adil iis dial Ge lai gi dell Gl (1 - As dal Ge Jail — 
ahi OS Las Sac Si creo jail Las tly pall (ye Adil Le ques Gye Jidl Ga gu di le cala 
ideali ail ail aus yo 
ig II Sails I) Gus Gyo Jgliali cli Le jaial pia geilll (nods pl ASaall 555 ail le (2 
cha Cys ornati) di Jidl (y Sa La Ade Galli gi galà da gi Lele ceig Yale Gill lia deai 
LAT Dal A Ai g alati du di GS lag ciali Ca dall Gy dai 
Article 600 — Dénonciation et suspension du contrat - 1) L'auteur de la commande 
peut, à tout moment avant l'achèvement de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en 
arréter l'exécution, à condition de dédommager l'entrepreneur de toutes les dépens- 
es qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il 
avait terminé l'ouvrage. 
2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 600 — Termination and suspension of contract - 1) A master may terminate 
the contract and stop the work at any time before the completion of the works, pro- 
vided that he compensates the contractor for all expenses he has incurred, for the 
work that he has done and the profit that he would have made if he had completed 
the work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 


Articolo 600 - Rescissione e sospensione del contratto - 1) Il committente può, in 
qualsiasi momento prima del compimento dell'opera, rescindere il contratto e so- 
spenderne l'esecuzione, a condizione di indennizzare l'appaltatore di tutte le spese 
da lui sostenute, dei lavori che ha terminato, e del guadagno che avrebbe potuto 
realizzare se avesse terminato l'opera. 


2) Peraltro, il tribunale può ridurre il risarcimento dovuto all'appaltatore a motivo 
del mancato guadagno, se le circostanze rendono equa tale riduzione. Deve in par- 
tico-lare defalcare ciò che l'appaltatore ha risparmiato a causa della rescissione del 
contratto da parte del committente e ciò che ha guadagnato impiegando diversa- 
mente il suo tempo. 
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Article 601 — Impossibilité d'exécution - Le contrat d'entreprise prend fin si l'e- 
xécution du travail qui en fait l'objet devient impossible. 


Article 601 — Impossibility of performance - A contract for work comes to an end 
if the performance of the work for which the contract was concluded becomes im- 
possible. 

Articolo 601 - Impossibilità d'esecuzione del lavoro - Il contratto d'appalto si 
estingue se l'esecuzione del lavoro che ne costituisce l'oggetto diviene impossibile. 
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Article 602 — Destruction ou détérioration des matières - 1) Si, avant sa livraison à 
l'auteur de la commande, l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit, l'entrepreneur ne 
peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses. La 
perte de la matière est à la charge de celle des parties qui l'a fournie. 


2) Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager l'auteur de la commande pour la matière qu'il a 
fournie en vue de l'accomplissement de l'ouvrage. 


3) Si c'est l'auteur de la commande qui a été mis en demeure de prendre livraison 
de l'ouvrage, ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré par la faute de l'auteur de la 
commande ou à cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte la perte et 
doit à l'entrepreneur sa rémunération ainsi que des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 


Article 602 — Destruction or deterioration of materials - 1) When works are de- 
stroyed by a fortuitous event, before delivery to the master, the contractor has no 
claim either for the price of his work, or for reimbursement of his expenses. The 
loss of materials falls on the party who supplied them. 


2) When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master for the mate- 
rials supplied to carry out the works. 

3) When the master is formally summoned to take delivery of the works or when 
the works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a 
defect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting 
from the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuner- 
ation in addition to such compensation as may be due. 


Articolo 602 - Perimento o deterioramento dell'opera - 1) Se, prima della consegna 
al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può reclamare né 
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il prezzo del lavoro né il rimborso delle spese. La perdita della materia è a carico 
della parte che l'ha fornita. 


2) Peraltro, se l'appaltatore è costituito in mora per la consegna dell'opera; o se 
l'opera perisce o si deteriora prima della consegna per colpa dell'appaltatore, 
quest'ultimo è tenuto a indennizzare il committente per la materia che questi ha 
fornito per l'esecuzione dell'opera. 


3) Se il committente è costituito in mora per la presa in consegna dell'opera, o se 
l'opera perisce o si deteriora per colpa del committente o per vizio della materia da 
lui fornita il committente subisce la perdita e deve all'appaltatore il suo compenso 
nonché il risarcimento dei danni, se del caso. 
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Article 603 — Mort de l'entrepreneur - Le contrat d'entreprise est dissous par le dé- 
cès de l'entrepreneur si ses aptitudes personnelles ont été prises en considération 
lors de la conclusion du contrat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous 
de plein droit et l'auteur de la commande ne peut, en dehors des cas auxquels s'ap- 
plique l'article 601, le résilier que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les 
garanties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouvrage. 


Article 603 — Death of contractor - A contract for work is dissolved by the death of 
the contractor if his personal skill was taken into account when the contract was 
concluded. If such personal skill was not taken into account, the contractor is not 
ipso facto dissolved and the master may not, except in cases in which Article 601 
applies, resiliate the contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient 
guarantees for the due performance of the work. 


Articolo 603 - Morte dell'appaltatore - Il contratto d'appalto si estingue con la 
morte dell'appaltatore se le attitudini personali di questo sono state prese in consid- 
erazione all'atto della conclusione del contratto. In caso contrario, il contratto non 
si estingue di pieno diritto e il committente, salvo i casi previsti dall'articolo 601, 
può risolverlo solo se gli eredi dell'appaltatore non forniscono garanzie sufficienti 
per la buona esecuzione dell'opera. 
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Article 604 — Droits des héritiers de l'entrepreneur - 1) En cas de dissolution du 
contrat par suite du décès de l'entrepreneur, l'auteur de la commande est tenu de 
payer a la succession la valeur des travaux accomplis et des dépenses effectuées en 
vue de l'exécution du reste, et ce dans la mesure où ces travaux et ces dépenses lui 
sont utiles. 
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2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 


3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 


Article 666 — Rights of the heirs of contractor - 1) When the contract is dissolved 
by the death of the contractor, the master is bound to pay to the contractor's estate 
the value of the work already done and expenses incurred for the execution of the 
work which has not been completed, to the extent of the benefit that he derives 
from such work and expenses. 


2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 


3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 


Articolo 604 - Diritti degli eredi dell'appaltatore - 1) In caso di estinzione del con- 
tratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare alla successione il 
valore dei lavori eseguiti e delle spese effettuate per l'esecuzione dei lavori restanti, 
nella misura in cui tali lavori e spese gli sono utili. 


2) Il committente può, da parte sua, chiedere la consegna, verso pagamento di 
un'equa indennità, dei materiali preparati e dei progetti la cui esecuzione è stata 
iniziata. 

3) Le presenti disposizioni si applicano anche se l'appaltatore che ha iniziato l'e- 
secuzione dell'opera non può completarla per una causa estranea alla sua volontà. 
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Article 549 - Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel l'une des parties 


s'oblige à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunéra- 
tion que l'autre partie s'engage à lui payer. 


Ordinanza 75-58 del 26 settembre 1975 riguardante il codice civile, pubblicata dalla Gazzetta 
ufficiale 78 del 30 settembre 1975. Entrata in vigore il 5 luglio 1975. Testo arabo: 
www.joradp.dz/J06283/1975/078/A_Pag.htm e http://badj2003.ifrance.com/cci000.htm; Testo 
francese: www.joradp.dz/J06283/1975/078/F_Pag.htm e www.droit.mjustice. dz/code%20civile. 
pdf. Le disposizioni algerine riprendono le disposizioni del codice civile egiziano in arabo ed in 
francese modificandole. Riproduciamo qui la traduzione inglese delle disposizioni del codice civi- 
le egiziano. 
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Article 549 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
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Article 550 - L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, à 


charge par l'auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de 
laquelle d'entrepreneur accomplit ce travail. 


Il peut s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 


Article 550 - The contractor may undertake to supply his work only, the master of 
the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses in 
or for the performance of his work. 


The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 551 - Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette matière et doit 
la garantir envers l'auteur de la commande. 


Article 551 - When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, he is responsible for and warrants their good qual- 
ity to the master. 
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Article 552 - Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur 
est tenu de veiller à sa conservation d'observer les règles de l'art en s'en servant, de 
rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en 
restituer le reste. Si une partie en devient inutilisable par suite de sa négligence ou 
de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur de 
la commande la valeur de cette partie. 


L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter a ses frais l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires pour l'e- 
xécution du travail. 

Article 552 - When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to care for their preservation, to use them with technical skill, to account to 
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the master for their use in the work and return to him any such materials that re- 
main. If part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's ne- 
glect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof. 


In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor shall 
provide, at his own expense, the tools and accessory appliances necessary for the 
performance of the work. 
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Article 553 - Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de modifier le mode d'exécution durant un délai raison- 
nable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier 
d'exécution, l'auteur de la commande peut, par voie judiciaire soit demander la 
résiliation du contrat, soit le confier 4 un autre entrepreneur pour l'exécuter aux 
frais du premier, conformément aux dispositions de l'article 180. 


Article 553 - If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him to alter, within a reasonable period fixed by 
him, the manner in which he is performing the work. If after the expiration of such 
a period the contractor fails to adopt the proper manner of working, the master may 
either demand resiliation of the contract or the handing over of the works to anoth- 
er contractor at the cost of the first contractor, in accordance with the provisions of 
Article 180. 
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Article 554 - L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix 
ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières 
ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors méme que la destruction provien- 
drait de vices du sol. 


La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


Le délai de dix ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage. 


Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre 
les sous-traitants. 
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Article 554 - The architect and contractor are jointly and severally responsible for a 
period of ten years for the total or partial demolition of constructions or other per- 
manent works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the 
ground itself, and even if the master authorized the erection of the defective con- 
struction, unless, in this case, the constructions were intended by the parties to last 
for less than ten years. 


The warranty imposed by the preceding paragraph extends to defects in construc- 
tions and erections which endanger the solidity and security of the works. 


The period of ten years runs from the date of definitive delivery of the works. 


This Article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 
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Article 555 - L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution, ne répond que des vices provenant de 
ses plans. 


Article 555 - An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans. 
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Article 556 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant à l'architecte et à l'entrepreneur. 


Article 556 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Article 557 - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois ans à par- 
tir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 
Article 557 - Actions on the warranties above referred to are prescribed after three 
years from the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 
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Section II. Des obligations du maitre d'ceuvre 
Section II. Obligations of the Master 
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Article 558 - Dès que l'entrepreneur a terminé l'ouvrage et l'a mis a la disposition 
du maître d'ouvrage, celui-ci doit procéder, aussitôt qu'il le peut, à sa réception, 
selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la sommation qui lui en est 
faite par les voies légales il s'abstient sans juste motif de prendre livraison, l'ou- 
vrage est considéré comme reçu. 
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Article 558 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall, as soon as possible, take delivery in accordance with 
prevailing custom. When the master, in spite of being formally summoned, fails, 
without reasonable cause, to take delivery of the works, the works will be deemed 
to have been delivered to him. 
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Article 559 - Le prix de l'ouvrage est payable lors de la livraison, 4 moins d'usage 
ou de convention contraire. 


Article 559 - In the absence of a custom or an agreement to the contrary the price is 
payable upon delivery of the works. 
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Article 560 - Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît au 
cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de dépasser 
sensiblement des dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu d'en aviser 
immédiatement le maître de l'ouvrage en lui signalent l'augmentation escomptée du 
prix; faute de quoi, il perd son droit de réclamer la restitution des frais effectués. 


S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le devis, 
la maître de l'ouvrage peut se désister du contrat et arréter l'exécution, à condition 
de le faire sans délai et de rembourser a l'entrepreneur la valeur des travaux exécu- 
tés, estimés conformément aux clauses du contrat, sans étre tenu de le dédommager 
du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 

Article 560 - When a contract is concluded in accordance with an estimate drawn 
up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the work, that 
it will be necessary, in order to complete the works according to the agreed plan, 
considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to notify the 
master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in price; if 
he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in excess of 
the estimate. 


When the estimated excess in the price for the execution of the plans is considera- 
ble, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he does 
so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, es- 
timated in accordance with the terms of the contract, without being liable to com- 
pensate the contractor for the profit he would have realized if he had completed the 
works. 
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Article 561 - Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan con- 
venu avec le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmenta- 
tion de prix alors méme que des modifications ou des additions auraient été appor- 
tées au plan, 4 moins que ces modifications ou additions ne soient dues a une faute 
du maitre de l'ouvrage ou qu'elles n'aient été autorises par lui et leur prix convenu 
avec l'entrepreneur. 


Cet accord doit étre constaté par écrit à moins que le contrat lui-méme n'ait été 
conclu verbalement. 


Lorsque, par suite d'évènements exceptionnels, qui ont un caractère général et qui 
étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l'équilibre économique entre 
les obligations respectives du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur est rompu et 
que la base financière du contrat d'entreprise disparaît en conséquence, le juge peut 
accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation du contrat. 


Article 561 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, even if 
modifications and additions are made to the plan, unless such modifications or 
additions are due to the fault of the master, or have been authorized by the master 
and the price thereof agreed with the contractor. 


Such agreement should be made in writing unless the principal contract was con- 
cluded verbally. 


When, however, as a result of exceptional events of a general character which 
could not be foreseen at the time the contract was concluded, the economic equilib- 
rium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks 
down, and the basis on which the financial estimates for the contract were comput- 
ed has consequently disappeared, the judge may grant an increase of the price or 
order the resiliation of the contract. 
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Article 562 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit étre déterminé suivant la 
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 


Article 562 - When the price has not been fixed in advance, it must be calculated 
according to the value of the work and the expenses of the contractor. 
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Article 563 - L'architecte a droit à des honoraires distincts pour la confection du 
plan et du devis et pour la direction des travaux. 
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Ces honoraires sont fixés par le contrat. 


Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'aprés les plans établis par l'architecte, les 
honoraires doivent étre estimés proportionnellement au temps consacré a leur con- 
fection, en tenant compte de la nature du travail. 


Article 563 - An architect is entitled to a separate fee for the preparation of the 
plans and specifications and another for the supervision of the work. 


These fees are fixed in the contract. 
If, however, the work is not completed in conformity with the plans prepared by 
the architect, the fee shall be assessed on the basis of the time taken in their prepa- 
ration, taking into consideration the nature of the work. 
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Section II. Sub-contracts 
ce daia al 13) Lei glia A die e jo i of dia i deli Adi US gp gi Jill 5 ga - 564 sala 
Ans ail (le alzie YI pa iti eal! dank GSi al gi adel ib pi ciù 
deal a clad Geil Isili ge Ys gave ållall ode LÌ au CSS 
Article 564 - L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en partie, 


à un sous-traitant, s'il n'en est pas empêché par une clause du contrat ou si la nature 
du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles. 


Mais il demeure, dans ce cas, responsable envers le maître de l'ouvrage du fait du 
sous-traitant. 


Article 564 - A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 


In such a case the contractor remains responsible to the master for his sub- 
contractor. 
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Article 565 - Les sous-traitants et les ouvriers qui travaillent pour le compte de 
l'entrepreneur à l'exécution de l'ouvrage, ont une action directe contre le maître de 
l'ouvrage jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepreneur 
principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également aux 
ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que du maître 
de l'ouvrage. 
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Ils ont, en cas de saisie-arrét pratiquée par l'un d'eux entre les mains du maitre de 
l'ouvrage ou de l'entrepreneur principal, un privilége, au prorata de leurs droits 
respectifs, sur les sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au 
moment de la saisie-arrét. Ces sommes peuvent leur étre payées directement. 


Les droits des sous-traitants et ouvriers prévus par cet article, priment ceux de la 
personne a laquelle l'entrepreneur a cédé sa créance envers le maitre de l'ouvrage. 


Article 565 - Sub-contractors and workmen working for a contractor in the execu- 
tion of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of 
action against the main contractor and the master. 


In the case of an attachment served by one of them upon the master or the main 
contractor, workmen have a right of privilege on the sums due to the main contrac- 
tor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in proportion to the 
amount due to each of them. These sums may be paid to them directly. 


The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have priori- 
ty over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to him by 
the master. 
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Section IV. De l'extinction du contrat d'entreprise 
Section IV. The end of a contract for work 
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Article 566 - Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment avant l'achèvement de 
l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédommager 
l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a accomplis et 
du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 
Toutefois, le tribunal peut réduire le montant de la réparation dû à l'entrepreneur à 
raison du gain manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. Il doit 
notamment en déduire ce que l'entrepreneur aurait économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par le maitre de l'ouvrage et ce qu'il aurait gagné par un em- 
ploi différent de son temps. 


Article 566 - À master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 


The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss of 
profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall de- 
duct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
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the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 
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Article 567 - Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait 
l'objet devient impossible. 


Article 567 - A contract for work comes to an end if the performance of the work 
for which the contract was concluded becomes impossible. 
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Article 568 - Si l'ouvrage périt par suite d'un cas fortuit ou de force majeure avant 
sa livraison au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son 
travail, ni le remboursement de ses dépenses. La perte de la matière est à la charge 
de celle des parties qui l'a fournie. 


Toutefois, si l'entrepreneur a été mis en demeure de délivrer l'ouvrage ou si l'ou- 
vrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute de l'entrepreneur, ce 
dernier est tenu de dédommager le maitre de l'ouvrage. 


Si c'est le maitre de l'ouvrage qui a été mis en demeure de prendre livraison de 
l'ouvrage ou si l'ouvrage a péri ou s'est détérioré avant la livraison par la faute du 
maître de l'ouvrage ou à cause du vice de la matière fournie par lui, il en supporte 
la perte et doit à l'entrepreneur sa rémunération, ainsi que la réparation du préjudice 
subi s'il y a lieu. 

Article 568 - When works are destroyed by a fortuitous event, before delivery to 
the master, the contractor has no claim either for the price of his work, or for reim- 
bursement of his expenses. The loss of materials falls on the party who supplied 
them. 


When, however, the contractor fails to comply with a formal summons to deliver 
the works or when the works are destroyed or deteriorate before delivery by the 
fault of the contractor, he is under a liability to indemnify the master. 


When the master is formally summoned to take delivery of the works or when the 
works are destroyed or deteriorate by the fault of the master or by reason of a de- 
fect in the materials supplied by him, the master shall bear the loss resulting from 
the destruction of the materials and is liable to the contractor for his remuneration 
in addition to reparation of damage as may be due. 
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Article 569 - Le contrat d'entreprise est dissous par le décés de l'entrepreneur si ses 
aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du con- 
trat. Dans le cas contraire, le contrat n'est pas dissous de plein droit et le maitre de 
l'ouvrage ne peut, en dehors, des cas auxquels s'applique l'article 552, 2ème alinéa, 
le résilier que si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes 
pour la bonne exécution de l'ouvrage. 


Article 569 - A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his 
personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such 
personal skill was not taken into account, the contractor is not ipso facto dissolved 
and the master may not, except in cases in which Article 552 applies, resiliate the 
contract, unless the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due 
performance of the work. 
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Article 570 - En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, 
le maître de l'ouvrage est tenu de payer à la succession la valeur des travaux ac- 
complis et dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce, dans la mesure 
où ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. 


Le maître de l'ouvrage peut, de son còté, demander la remise moyennant une in- 
demnité équitable, des matériaux préparés et des plans dont l'exécution a com- 
mencé. 

Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'exécu- 
tion de l'ouvrage, ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté. 
Article 570 - When the contract is dissolved by the death of the contractor, the 
master is bound to pay to the contractor's estate the value of the work already done 
and expenses incurred for the execution of the work which has not been completed, 
to the extent of the benefit that he derives from such work and expenses. 

The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 
These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Codice civile giordano, 1977! 
SON gii 
À] lidi de 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
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Article 780 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie 
s'engage à lui payer. 
Article 780 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
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Article 781 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, a 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 
2) Il peut aussi s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 
Article 781 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. 
2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 782 - Le contrat d'entreprise doit décrire son objet, établir sa nature, son 
montant, la méthode et la durée de son exécution et fixer sa contrepartie. 
Article 782 — The contract for work shall describe its object and state its nature, 
amount, method and period of performance and fix its counterpart. 


Legge 43 del 1976 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1 agosto 1976, e divenuta legge perma- 
nente in virtù della dichiarazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 marzo 1996, con entra- 
ta in vigore a partire dal 1 gennaio 1977. Testo arabo in: www.qanoun.com/law/laws/details. 
asp?Code=85; Texte anglais: The Jordan civil code of Moslem Jurisprudence, translated and anno- 
tated by Hisham R. Hashem, Al-Tawfiq Printing Press, Amman, 1990. Riproduciamo qui la tradu- 
zione francese ed inglese delle disposizioni del codice civile egiziano effettuando le modifiche ne- 
cessarie. 
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1) Obligations de l'entrepreneur 

1) Obligations of the Contractor 
Jag pil Lilo kai dale Gang ara sf US eal! Sale pui J sldall gle Lapidi 13) (1 — 783 sald! 
ll 
ost el Oly tale Less di Jil le cas Quali Sale pad (call sà eel] Gale OS lily (2 
aleà casi gi cages gi té Gls GDI gs gli lia Gb La Lgl 3 y Oly iail Spel! alee 
giles 
Article 783 - 1) S'il est stipulé que l'entrepreneur doit fournir tout ou partie de la 
matière qui constitue l'objet de son travail, il doit la fournir conformément aux 
stipulations du contrat. 


2) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur est tenu de 
veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art et de lui en restituer le reste. 
En cas de violation et que la matière a péri, s'est détériorée ou a été perdue, il en est 
responsable. 


Article 783 - 1) If it is stipulated that the contractor shall supply the whole or part 
of the materials to be used in the work, he shall supply them in accordance with the 
terms of the contract. 


2) When the materials are supplied by the master, the contractor is bound to care 
for their preservation, to use them with technical skill and return to him any such 
materials that remain. If a breach thereof is committed and they are destroyed, de- 
teriorated or lost, he shall be reliable. 
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Article 784 - L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage contraire, ap- 
porter a ses frais les machines et l'outillage accessoire nécessaires pour l'exécution 
du travail. 


Article 784 - In the absence of an agreement or custom to the contrary, the contrac- 
tor shall provide, at his own expense, the tools and accessory equipment necessary 
for the performance of the work. 
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Article 785 — L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux conditions 
du contrat. Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut demander la résiliation du contrat immédiatement lorsque la répa- 
ration de l'ouvrage est impossible. Si la réparation est possible, l'auteur de la com- 
mande peut demander de l'entrepreneur de se conformer aux conditions du contrat 
et de le réparer durant un délai raisonnable. Passé ce délai sans que la réparation 
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soit faite, il peut demander au tribunal soit de résilier le contrat, soit de l'autoriser à 
confier le travail 4 un autre entrepreneur pour compléter l'ouvrage aux frais du 
premier. 


Article 785 — The contractor shall perform the work in accordance with the condi- 
tions of the contract. If it is established that the contractor is performing the work 
in a manner that is defective or contrary to the agreement, the master may ask for 
the resiliation of the contract immediately when rectification of the work is impos- 
sible. If the rectification is possible, the master may ask from the contractor to per- 
form it in accordance with the conditions of the contract, within a reasonable peri- 
od fixed by him. If after the expiration of such a period the rectification was not 
performed, the master may demand to the court either to resiliate the contract or to 
permit him the handing over the work to another contractor to complete it at the 
cost of the first contractor. 
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Article 786 — L'entrepreneur répond des dommages ou des pertes causés par ses 
actes ou son ouvrage, que ce soit à cause de sa faute ou de sa négligence ou non. Il 
n'y a pas de responsabilité si cela résulte d'un accident qui ne peut étre évité. 


Article 786 — The contractor shall be reliable for the damage or loss that results 
from his work or manufacture whether by his trespass or negligence or otherwise. 
Liability shall not be due if the cause is an accident which could not be avoided. 
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Article 787 - 1) Si le travail de l'entrepreneur a un effet sur la chose, il peut la 
retenir jusqu'à paiement de la rémunération due. Si la chose périt entre ses mains 
avant le paiement de la rémunération, il n'a ni responsabilité ni rémunération. 


2) Si son travail n'a pas d'effet sur la chose, il ne peut la retenir jusqu'à paiement de 
la rémunération due. S'il le fait et que la chose périt, il est responsable de l'usurpa- 
tion. 


Article 787 — 1) If the contractor's work shall have some effect on the property he 
may detain it until he receives the remuneration due, and if it shall be demolished 
while in his possession before the payment of his remuneration he shall not be lia- 
ble for damages nor shall he be entitled to remuneration. 

2) If his work shall have no effect on the property he may not detain it until the 
receipt of remuneration and if he shall not do so and it is demolished he shall be 
liable for usurpation. 

Hai Jidl adi of le daai aigal) aves eli dii le Laild dl glial! sic JS 13} (1 — 788 salli 
di Sergi da Clg ple J Gé Cates Lo (Jaall ciali cyaay gail (à aide LIS ail pl 
sali creati al 13) diede g clit Aile daga que US Ye s culi cre olatäl gf Cle cys olari Lad ja 
delli 


205 


ray 5i LS GY i que Ge LSU aill gi SIAM GIS shy 9 shall Gans gall A al AVI iu (2 
Adal) Lived! LL hall Gales 

peed) alai cus gs je pati cl giuali das fas (3 

Article 788 - 1) Si le contrat d'entreprise consiste dans la réalisation d'une construc- 
tion dont le plan est établi par l'architecte et dont la réalisation est à exécuter par 
l'entrepreneur sous sa supervision, tous deux sont responsables pendant dix ans 
envers l'auteur de la commande pour la destruction totale ou partielle des travaux 
de constructions ou des autres ouvrages, et des défauts qui existent dans les con- 
structions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage, sauf si 
le contrat prévoit une durée plus longue. 


2) Cette responsabilité persiste méme que la destruction proviendrait des vices du 
sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions défec- 
tueuses. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


Article 788 - 1) If the contract for work shall be for the construction of a building 
the design of which is to be made by the architect under whose supervision the 
contractor is to build, both of them shall be liable to compensate the master during 
ten years for the total or partial demolition of constructions or other permanent 
works erected by them, and for every defect which threatens the strength and safety 
of the building unless the contract provides for a longer period. 


2) Liability shall subsist even if such destruction is due to a defect in the ground 
itself, and even if the master authorized the erection of the defective construction. 
3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 
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Article 789 — L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices provenant de 
ses plans, et non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. L'entrepreneur 
qui travaille sous la supervision d'un architecte ou de l'auteur de la commande qui a 
pris la place d'un architecte n'est responsable que des vices résultant de l'exécution, 
et non pas des vices provenant des plans. 


Article 789 —An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans, but not for the defects which were due to the method of 
the executing. The contractor who worked under the supervision of an architect or 
under the supervision of the master who has appointed himself in lieu of the archi- 
tect shall not be responsible except of the defects which occur in the execution but 
not for the defects of the designs. 
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Article 790 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant a l'architecte et a l'entrepreneur. 
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Article 790 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Article 791 - Les précédentes actions en garantie ne sont pas recevables aprés un an 


a partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ou- 
vrage. 


Article 791 - Actions on the warranties above referred to shall not be heard after 
one year from the date of the destruction of the works or the discovery of the de- 
fect. 
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2) Obligations de l'auteur de la commande 
2) Obligation of the master 
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Article 792 - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder à sa réception. Si, malgré la 
sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif 


d'en prendre livraison, l'entrepreneur n'est pas responsable de la perte ou de la dété- 
rioration de l'ouvrage dans sa possession sans faute ou négligence de sa part. 


Article 792 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall take delivery. When the master, in spite of being 
formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the works, 
the contractor shall not be liable if the works perished or deteriorated while in his 
possession without his fault or negligence. 
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Article 793 — L'auteur de la commande doit payer le prix de l'ouvrage objet du 
contrat lors de la livraison, à moins de convention ou d'usage contraire. 


Article 793 - In the absence of a contrary agreement or custom the master must pay 
the price upon delivery of the works object of the contract. 
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Article 794 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis déterminé con- 
tre un prix pour chaque unité, et qu'il apparaît qu'il est nécessaire, pour l'exécution 
du plan convenu, de dépasser considérablement les dépenses, l'auteur de la com- 
mande peut, après avoir été informé du dépassement, soit se désister du contrat en 
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remboursant a l'entrepreneur la valeur des travaux exécutés conformément aux 
conditions du contrat, ou accepter sa poursuite en assumant le dépassement. 


2) si le dépassement n'est pas considérable, mais sensible et nécessaire pour l'e- 
xécution du plan convenu, l'entrepreneur est tenu d'en aviser l’auteur de la com- 
mande en lui signalant l'augmentation escomptée du prix avant de poursuivre l'e- 
xécution. S'il poursuit l'exécution sans aviser, il perd son droit de réclamer le 
dépassement. 


Article 794 - 1) When a contract for work is concluded on a unit basis and accord- 
ing to a certain design for specific remuneration for every unite, and it becomes 
apparent that it will be necessary, to execute the agreed plan, considerably to ex- 
ceed the cost, the master may either rescind the contract and paying the contractor 
for the cost of the work done by him estimated in accordance with the terms of the 
contract, or accept the proceeding with the execution and be bound for the increase. 


2) When the excess is not considerable, but sensible and necessary for the execu- 
tion of the design agreed upon, the contactor shall notify the master before continu- 
ing the execution, the amount of the excess he expects in costs. If he proceeds with 
the execution without notification he shall have no right to claim for the excess. 
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Article 795 - Lorsque le contrat est conclu a un prix forfaitaire d'aprés un plan con- 
venu, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix nécessaire pour 
l'exécution de ce plan. 


2) Si des modifications ou des additions auraient été apportées au plan avec le con- 
sentement de l'auteur de la commande, on tiendra compte de l'accord conclu avec 
l'entrepreneur pour ces modifications ou additions. 


Article 795 — 1) When a contract is concluded on a lump sum basis according to a 
plan agreed, the contractor has no claim to an increase of price, required for the 
execution of that design. 


2) If the modifications and additions are made to the design with the consent of the 
master, the agreement made with the contractor in respect of that modifications or 
additions shall be complied with. 
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Article 796 - Si la rémunération du travail n'a pas été fixé dans le contrat, l'entre- 
preneur a droit à la rémunération d'équivalence ainsi que la valeur de ce qu'il a 
fourni comme matériaux requis par le travail. 


Article 796 - When the remuneration for the work has not been fixed in the con- 
tract, the contractor shall be entitled to the quantum meruit together with the value 
of the material he supplied for the requirements of the work. 
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Article 797 - 1) Si l'architecte qui a établi le plan et supervisé son exécution n'a pas 
convenu de rémunération, il a droit à une rémunération d'équivalence con- 
formément a l'usage. 

2) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans qu'il a établis, il a droit 
à la rémunération d'équivalence pour ce qu'il a établi. 


Article 797 - 1) If the architect who made the design of the construction and super- 
vised its execution had not agreed on the remuneration he shall be entitled to the 
quantum meruit in accordance with the custom. 


3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans he prepared, 
he shall be entitled to the quantum meruit for what he had prepared. 
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3) Sous-entreprise 
3) Sub-contracts 
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Article 798 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 


partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel a ses aptitudes personnelles. 


2) Le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la commande. 
Article 798 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 
2) The first contractor remains responsible to the master. 
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Article 799 — Le sous-traitant ne peut rien réclamer à l'auteur de la commande de 


ce qu'il doit au premier contractant, sauf si ce dernier le renvoie à l'auteur de la 
commande. 


Article 799 — The sub-contractor shall not claim from the master anything that the 
first contractor is entitled to unless the he subrogates him to the master. 
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4) The end of a contract for work 
4) Extinction de l'entreprise 
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Article 800 - Le contrat d'entreprise prend fin par l'exécution du travail qui en fait 
l'objet ou par sa résiliation consensuellement ou judiciairement. 
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Article 800 - A contract for work ends by completion of the work the subject mat- 
ter of the agreement or by its consensual or judicial resiliation. 
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Article 801 — En cas d'excuse qui empêche d'exécuter ou de compléter le travail, 
chacune des deux parties peut demander sa résiliation. 


Article 801 — If an excuse which precludes the performance of the contract or the 
completion of its performance shall occur either party may apply for its rescission. 
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Article 802 - Si l'entrepreneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage ne peut 
plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté il a droit à la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution, et ce dans la 
mesure où ces travaux et ces dépenses sont utiles à l'auteur de la commande. 


Article 802 - When the contractor who has commenced the work becomes unable 
to complete it owing to a cause beyond his control, he is entitled to the value of the 
work already done and expenses incurred for the execution to the extent of the 
benefit that the contractor derives from such work and expenses. 
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Article 803 — La partie qui subit un dommage de la résiliation du contrat peut ré- 
clamer une compensation de la part de l'autre partie dans les limites admises par 
l'usage.. 

Article 803 — The party who incurs damage from rescission shall be entitled to 
claim compensation from the other party within the limits recognized by custom. 
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Article 804 — 1) Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. 

2) si le contrat ne comporte pas cette condition, ou si la personnalité de l'entrepre- 
neur n'a pas été prise en considération, l'auteur de la commande peut le résilier si 
les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour la bonne 
exécution de l'ouvrage. 

3) Dans les deux cas, les héritiers ont droit à la valeur des travaux accomplis et des 
dépenses conformément aux conditions du contrat et aux prescriptions de l'usage. 
Article 804 — 1) A contract for work is dissolved by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. 
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2) If the contract does not include such condition or the personality of the contrac- 
tor was not taken into account, the master may resiliate the contract, if the contrac- 
tor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due performance of the work. 

3) In both cases the heirs shall be entitled to the value of the work already done and 
to expenses according to the conditions of contract and prescription of custom. 


Code civil du Koweït de 1980" 
coin Sl ddl o sill 
À] lidi sae. 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
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Section I— Normes générales du contrat d'entreprise 
Section I— General norms concerning the contract for work 
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Article 661 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à accomplir un 
travail pour l'autre partie moyennant une rémunération sans étre dépendant de cette 
partie ou son représentant. 
Article 661 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to 
perform a service in consideration of remuneration without being dependent of said 
party or his representative. 
darli alga ansi Y sl 
I- Forniture des matières 
I- Supply of materials 
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Article 662 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à exécuter le travail convenu, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière nécessaire. 


2) Il peut aussi s'engager à fournir tout ou partie de la matière en même temps que 
le travail. 


Article 662 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of the necessary materials. 


Décret-loi 67 de 1980 publié dans le Journal officiel no 1335 du 15 janvier 1981. Entré en vigueur 
le 15 février 1981. Texte arabe dans: www.mandoubco.com/ civillaw/intro.htm; Traduction an- 
glaise: Decree law no 67 of 1980 enactment of the civil code, in: Business laws of Koweit, Kluwer 
law international, vol. 3, translated by Nicola H. Karam. Nous reproduisons ici la traduction fran- 
çaise et anglaise des dispositions du code civil égyptien en effectuant les modifications néces- 
saires. 
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2) The contractor may also undertake to supply the whole or part of the materials 
as well as his work. 
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Article 663 — 1) Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, cette matière doit étre conforme aux spécificités 
convenues. À défaut d'un accord sur les spécificités, la matière doit répondre au but 
recherché. 


2) L'entrepreneur garantit les vices de cette matière qui sont difficiles à découvrir 
lors de la réception, conformément aux normes relatives à la garantie des vices de 
la chose vendue. 


Article 663 — 1) When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, said materials shall be in compliance with the 
agreed specifications; if there is no agreement about the specifications, the materi- 
als shall satisfy the set purpose. 


2) The contractor shall guarantee the defects of said materials which could not be 
detected on taking over the work, in accordance with the provisions concerning 
warranty of a defect in the thing sold. 
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Article 664 - 1) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de la conserver avec tout le soin d'un bon père de famille, d'observer les 
règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de l'em- 
ploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste ainsi que des dommages-intéréts, s'il 
y a lieu. 


2) Si tout ou partie de la matière en devient inutilisable par suite de sa négligence 
ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur 
de la commande la valeur de cette partie. 


Article 664 - 1) When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to preserve them with the care of a reasonable person, to use them with 
technical skill, to account to the master for their use in the work and return to him 
any such materials that remain. 


If the whole or part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's 
neglect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof in addition to such compensation as may be due. 
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Article 665 - 1) Si pendant l'exécution du travail certains défauts surviennent ou 
apparaissent dans la matière fournie par l'auteur de la commande, ou si d'autres 
facteurs interviennent prévenant l'exécution du travail dans des conditions appro- 
priées, l'entrepreneur doit en notifier immédiatement l'auteur de la commande. 


2) Si l'entrepreneur néglige de notifier, il sera responsable pour les conséquences 
de sa négligence. 


Article 665 - 1) If during the execution of the work some defects arise or appear in 
the materials provided by the employer, or there are other factors preventing the 
execution of the work in appropriate conditions, the contractor shall immediately 
notify the employer. 


2) If the contractor neglects to notify, he shall be liable for the results of his negli- 
gence. 
J glial Cabal jal - Lut 

II. Obligations de l'entrepreneur 

II. Obligations of the Contractor 
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Article 666 - 1) L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux condi- 
tions du contrat d'entreprise dans la période convenue. A défaut de conditions ou de 
période convenue, il est tenu de l'exécuter conformément aux usages, dans la pé- 
riode raisonnable exigée par la nature du travail et conformément à la coutume du 
métier. 
2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais les ouvriers, l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires 
pour l'exécution du travail. 


Article 666 - 1) The contractor shall perform the work in accordance with the con- 
ditions of the contract within the set period; if there are no conditions or no set 
period, he shall be committed to achieve it in accordance with the accustomed 
principals, within the reasonable period required by the nature of the work and in 
compliance with the custom established for the trade. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the workers, the tools and accessory appliances 
necessary for the performance of the work. 
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Article 667 - 1) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de revenir au mode régulier d'exécution durant un délai 
raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode 
régulier ou convenu d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la 
résiliation du contrat, soit obtenir du tribunal de faire exécuter le travail aux frais 
du premier lorsque la nature du travail le permet. 


2) Il peut demander la résiliation du contrat sans sommation et sans fixation de 
délai lorsque la réparation des défauts d'exécution ou de la violation est impossible. 


3) Dans tous les cas, le juge peut refuser la demande en résiliation du contrat 
lorsque le défaut ne diminue pas d'une manière importante la valeur du travail ou sa 
pertinence pour l'usage visé, des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 

Article 667 - 1) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him to adopt the proper manner of working, within a 
reasonable period fixed by him. If after the expiration of such a period the contrac- 
tor fails to adopt the proper or agreed manner of working, the master may either 
demand resiliation of the contract or obtain the permission from the court to per- 
form the works at the cost of the first contractor, provided that the nature of the 
work allows it. 


2) He may ask for rescission of the contract without need of summon or determina- 
tion of a term when rectification of the defective manner of performance or of the 
violation is impossible 


2) In all cases, the judge may refuse the request for rescission of the contract if the 
defective manner of working does not tend to significantly reduce the value of the 
work or its suitability for the use for is intended purpose to such compensation as 
may be due. 
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Article 668 — Lorsque l'entrepreneur diffère l'exécution ou l'achèvement de l'ou- 
vrage, de telle sorte qu'il n'est pas possible de prévoir s'il sera en mesure de 
l'achever pour l'époque convenue, adopte une attitude qui montre son intention de 
ne pas exécuter son obligation ou s'engage dans un acte qui rend l'exécution de 
cette obligation impossible, l'auteur de la commande peut se désister du contrat 
sans attendre le terme fixé pour la livraison. 
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Article 668 - If the contractor is late in commencing the work or in completing it 
such as it would be highly improbable that he will be able to do it in the proper way 
and within the time limit fixed, if he adopts an attitude showing his intention not to 
execute his obligation or if he commits an act, which renders the execution of said 
obligation impossible the master may rescind the contract without having to wait 
until the time limit for delivery has fallen due. 
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Article 669 - Si, avant sa livraison a l'auteur de la commande, l'ouvrage périt ou se 
détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'entrepreneur ne peut 
réclamer ni la rémunération convenue ni le remboursement de ses dépenses, sauf si 
l'auteur de la commande a manqué à son devoir de recevoir l'ouvrage lors de la 
perte ou de la détérioration. 


Article 669 - When works are destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a 
force majeure before delivery to the master, the contractor has no claim either for 
the price of his work, or for reimbursement of his expenses, unless the master has 
not fulfilled his obligation of taking delivery of the work when the works are de- 
stroyed or deteriorate 
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Article 670 — 1) Lorsque la matière est fournie par l'auteur de la commande et que 
l'ouvrage périt ou se détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure 
avant sa livraison, l'auteur de la commande ne peut réclamer le prix de la matière, 
sauf si l'entrepreneur a manqué à son devoir de livrer l'ouvrage lors de la perte ou 
de la détérioration, et 4 moins qu'il ne prouve que la chose aurait péri ou se serait 
détériorée chez l'auteur de la commande si elle lui était livrée. 


2) La matières du travail est présumée fournie par l'auteur de la commande si ce 
dernier a payé son prix à l'entrepreneur ou a payé un acompte dans lequel ce prix 
est inclus. 


Article 670 — 1) When the materials are supplied by the master, and the works are 
destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a force majeure before delivery, 
the master has no claim for the price of the supplied materials, unless the contractor 
has not fulfilled his obligation of delivering the work and if the contractor did not 
establish that the thing would have perished or would have been damaged with the 
employer if it had been delivered to him. 


2) The work materials shall be deemed provided by the master if the latter has paid 
its price to the contractor or has paid an account in which said price is included. 
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HI. Obligation of the master 
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Article 671 - 1) Si l'exécution du travail exige que l'auteur de la commande entre- 


prenne un travail déterminé et il ne l'a pas accompli en temps approprié, l'entrepre- 
neur peut lui demander de l'accomplir dans un délai raisonnable qu'il fixe. 


2) Si le délai expire sans que l'auteur de la commande accomplisse son obligation, 
l'entrepreneur peut demander la résiliation du contrat et ce sans préjudice des 
dommages-intéréts, s'il y a lieu. 

Article 671 — 1) If the execution of the work requires that the employer undertakes 
a determined work and he did not achieve it in due time, the contractor may entrust 
him to achieve it within a reasonable term he sets. 


2) If said term expires and the employer has not fulfilled his obligation, the con- 
tractor may ask for the termination of the contract without prejudice to his right of 
indemnity if due. 
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Article 672 —Dés que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande en le lui notifiant, celui-ci doit procéder à sa récep- 
tion, selon la pratique suivie dans les affaires. S'il s'abstient sans juste motif de 
prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme recu. 


Article 672 —When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal with notifying him, the master shall take delivery in accordance with 
prevailing custom. When the master fails, without reasonable cause, to take deliv- 
ery of the works, the works will be deemed to have been delivered. 
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Article 673 — 1) L'auteur de la commande peut refuser sa réception si les défauts de 
l'ouvrage ou la violation des clauses du contrat atteignent une telle limite au point 
qu'il ne répond pas au but visé, tenant compte de l'article 691. 


2) Si la violation n'atteint pas une telle gravité, l'auteur de la commande ne peut 
demander que de réduire du prix en proportion de la gravité des vices ou d'obliger 
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l'entrepreneur d'effectuer les réparations dans un délai convenable qu'il lui fixe, si 
la réparation est possible et ne cause pas de préjudice ou ne nécessite pas des dé- 
penses excessives. 


3) Dans tous les cas, l'entrepreneur peut effectuer les réparations dans un délai con- 
venable si la réparation est possible et ne cause pas de préjudice onéreux à l'auteur 
de la commande. 


Article 673 — 1) The master may abstain from taking delivery of the work if the 
defects in the work or the violation of the agreed conditions reach a limit, which 
makes said work fail to meet the intended purpose, taking into consideration article 
691. 


2) If the violation did not attain this degree of gravity the master has no alternative 
but to claim reduction of the price commensurately with the gravity of the viola- 
tion, or to force the contractor to carry out the repairs within a suitable time limit if 
it is possible to repair the work without incurring exorbitant expenses. 


3) In all cases, the contractor may carry out the repairs within a suitable time limit 
if the repairs are possible and do not cause onerous prejudicial on the master. 
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Article 674 — L'auteur de la commande ne peut invoquer les droits prévus par le 
précédent article s'il a causé les défauts en donnant des ordres contraires à l'opinion 
de l'entrepreneur ou de toute autre manière 


Article 674 - The master shall not invoke the rights provided for in the previous 
article, if he caused the defect whether by issuing orders against the opinion of the 
contractor or in any other way. 
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Article 675 — 1) Lorsque l'ouvrage a été, la responsabilité de l'entrepreneur cesse 
pour ce qui concerne les défauts apparents et la violation des clauses du contrat, 
tenant compte de l'article 692. 


2) S'il s'agit de défauts cachés qui ont été constatés par l'auteur de la commande 
après la réception, il doit en informer l'entrepreneur selon l'usage du métier, sinon il 
est considéré comme ayant accepté l'ouvrage. S'il a informé l'entrepreneur en temps 
approprié, l'article 673 s'applique. 

Article 675 — 1) When the works have been taken over de facto or de jure the con- 
tractor's responsibility is waived in respect of the defects which are apparent there- 
in and in respect of violation of the terms of the contract, taking into consideration 
article 692. 


2) If the defect were hidden and was spotted by the Master after the delivery, he 
shall have to report the same to the contractor taking into consideration the custom 


217 


of the work, otherwise he will be deemed as having accepted the work. If the con- 
tractor was informed in due time, article 673 shall be applied. 
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Article 676 — La rémunération est due lors de la livraison de l'ouvrage, à moins de 
convention ou d'usage contraire. 


Article 676 - In the absence of a contrary agreement or custom the remuneration is 
payable upon delivery of the work. 

Solidi jla casal abal cle lasse Galiali GIS gi el jai sac Gye Lila heal! GIS I (1 — 677 ss 
5] 1 jade le Seo Sei} i Le OS ol le alii ii ae aall ce sati Le yaks alll a i gin GI 
A le Gi al La dll y ailes (à oll I) Ausili Als Asca 13 Land 

lsat) si GIS iall pi cut al La cahi g ailea Cred ai ai) aie aia Lad Lia yids 5 (2 

Article 676 — S'il s'agit d'un ouvrage a plusieurs pièces ou si le prix est fixé sur la 
base d'un devis, l'entrepreneur peut demander le paiement en proportion de l'ou- 
vrage achevé aprés vérification et acceptation, 4 condition que la partie achevée 
soit distincte ou une proportion suffisamment importante par rapport a la totalité de 
l'ouvrage, à moins de convention contraire. 


2) Le paiement fait présumer la vérification et l'acceptation de la partie payée, a 
moins que le paiement ne soit un acompte. 


Article 676 — 1) If the work consists of several parts or where the price has been 
fixed on the basis of the unit the contractor may receive a prorate of the price to the 
extent of the part of the work which has been completed after inspection and recep- 
tion, under the condition that the completed part is distinct or of adequate signifi- 
cance as compared with the totality of the work, unless there is an agreement oth- 
erwise. 


2) It would be assumed that the inspection of the part the price of which has been 
paid has been carried out and accepted unless it is revealed that the payment was 
only on account. 
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Article 678 - Si la rémunération n'a pas été fixé dans le contrat, l'entrepreneur a 
droit à la rémunération d'équivalence lors la conclusion du contrat. 


Article 678 - When the remuneration has not been fixed in the contract, the con- 
tractor shall be entitled to the quantum meruit at the moment of the conclusion of 
the contract. 
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Article 679 - Sans préjudice des dispositions de l'article 198, la hausse ou la baisse 
survenue dans les coùts du travail n'aura pas de conséquences sur l'étendue des 
obligations résultant du contrat. 


Article 679 - Without prejudice to the provisions of article 198, the increase or 
decrease in the costs of the work shall not influence the extend of the obligations 
set by the contract. 


218 


ALU cu À glial) 5 AI all Ge J JE - Lal) 
IV — La cession du contrat d'entreprise et Sous-entreprise 
IV — The assignment of the contract for work and the sub-contract 
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Article 680 - 1) Aucune des deux contractants ne peut céder le contrat d'entreprise 
sans l'accord de l'autre partie, à moins d'une clause contraire dans le contrat. 


2) En cas de cession, le cédant remplace le cessionnaire dans ses droits et ses obli- 
gations. 


3) La cession n'a d'effet envers le tiers que si l'autre contractant n'en été informé 
par voie officielle ou que son accord a date certaine. 


Article 680 - 1) Neither party to a contract may assign it except with the consent of 
the other party unless the contract contained a stipulation providing otherwise. 


2) Where an assignment has been made the assignee shall be subrogated in the 
rights and obligations of the assignor. 


3) The assignment shall not be effective on others unless it has been served formal- 
ly on the other contracting party, or where the latter's approval has an established 
date. 
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Article 681 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empêché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas la prise en considération de la personne de l'entre- 
preneur. 


2) Toutefois, le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la 
commande, et il répond des actes du sous-traitant. 


Article 681 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes that the person of the con- 
tractor is taken into consideration. 


2) However, the first contractor remains responsible to the master, and he is re- 
sponsible for the acts of the sub-contractor. 
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Article 682 - 1) Le sous-traitant et les ouvriers qui travaillent pour compte de l'en- 
trepreneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. 


2) L'action direct appartient également aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant 
de l'entrepreneur principal que de l'auteur de la commande jusqu'à concurrence des 
sommes dont ils sont débiteur. 


Article 682 - 1) Sub-contractor and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. 


2) Workmen of sub-contractors likewise have the direct right of action against the 
main contractor and the master to the extent of such sums are due from him. 
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Article 683 - Le sous-traitant et les ouvriers susmentionnés ont un privilége sur les 
sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la saisie- 
arrêt. En cas de concurrence entre eux, ils reçoivent leurs droits au prorata des cré- 
ances dues a chacun d'eux,. 


Article 683 - The sub-contractor and the said workmen have a right of privilege on 
the sums due to the main contractor or to the sub-contractor. In case of competition 
between them, they are paid in proportion to the amount due to each of them. 
AI glad! elet - Lula 
V - Extinction de l'entreprise 
V - The end of a contract for work 
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Article 684 - Si le contrat d'entreprise prévoit que l'entrepreneur effectuera dans 
une limite de temps déterminé la maintenance d'une chose ou d'autres travaux re- 
nouvelés, le contrat prend fin quand cette limite de temps s'écoule. 


Article 684 - If the contract provides that the contractor shall undertake within a set 
time limit to maintain a thing or other renewed works, the contracting shall end up 
when said time limit elapses. 
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Article 685 — Le contrat d'entreprise prend fin lorsque l'exécution du travail con- 
venu devient impossible pour une cause indépendante de la volonté des deux par- 
ties contractantes. L'entrepreneur peut réclamer à l'auteur de la commande les dé- 


220 


penses qu'il a effectuées et la rémunération qui lui est due, et ce dans les limites du 
profit réalisé par l'auteur de la commande. 


Article 685 - When the execution of the agreed work becomes impossible owing to 
a cause beyond the control of the two contracting parties, the contractor shall be 
entitled to claim from the master the fees he incurred and the remuneration due to 
him, within the limit of the profit achieved by the master. 
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Article 686 — 1) Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. 


2) Si les aptitudes personnelles de l'entrepreneur n'ont pas été prises en considéra- 
tion, le contrat n'est pas dissous de plein droit mais l'auteur de la commande peut le 
résilier si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour 
la bonne exécution du contrat. 

Article 686 — 1) A contract for work is dissolved by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. 

2) If the personal skills of the contractor are not taken into account, the contract is 
not dissolved ipso facto, but the master may resiliate the contract, if the contractor's 
heirs do not offer sufficient guarantees for the due execution of the contract. 
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Article 687 - 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, ses héritiers ont droit 4 la valeur des travaux accomplis en plus de la valeur 
des matériaux laissés sur le lieu de l'ouvrage si elles sont utiles pour l'exécution du 
reste. 

2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des autres matériaux préparés et des plans dont l'exécution a 
commencé. 

3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 

Article 687 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, his 
heirs may claim the value of the work already done and expenses incurred for the 
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execution of the work which has not been completed, to the extent of the benefit 
that he derives from such work and expenses. 


2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 


3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Article 688 - 1) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 

2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 


Article 688 - 1) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. 
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Section II — Normes relatives aux contrats de bâtiments et de constructions 

Section II - Norms concerning contracts of buildings and constructions 
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Article 689 - 1) Lorsqu'un contrat d'entreprise est conclu selon un devis d'estima- 
tion et qu'il apparaît au cours de l'exécution qu'il est nécessaire de dépasser sensi- 
blement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu d'en aviser im- 
médiatement l’auteur de la commande en lui signalant l'augmentation escomptée 
du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer le dépassement. 

2) Dans ce cas, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arréter l'e- 
xécution, a condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la val- 
eur des travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat, sans étre 
tenu de le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 
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Article 689 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the execution, that it 
will be necessary considerably to exceed the estimated price, the contractor is 
bound to notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated 
increase in price; if he fails to do so he forfeits his right to claim the increase. 


2) In this case, the master may rescind the contract and stop the work, provided that 
he does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by 
him, estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable to 
compensate the contractor for the profit he would have realized if he had complet- 
ed the works. 
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Article 690 - Lorsque le contrat d'entreprise est conclu à un prix forfaitaire d'après 
un plan établi et convenu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut ré- 
clamer aucune augmentation de prix à cause de modifications ou d'additions appor- 
tées au plan, 4 moins que ces modifications ou additions ne soient dues 4 l'auteur 
de la commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur prix convenu avec 
l'entrepreneur. 


Article 690 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
established and agreed with the master, the contractor has no claim to an increase 
of price for modifications and additions made to the plan, unless such modifica- 
tions or additions are due to the master, or have been authorized by the master and 
the price thereof agreed with the contractor. 
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Article 710 - Si un batiment ou une construction ont été faits sur une terre propriété 
de l'auteur de la commande et qu'elle comporte des défauts importants qui at- 
teignent la limite prévue l'alinéa premier de d'article 673 et dont l'enlèvement pré- 
senterait des inconvénients excessifs, l'auteur de la commande ne peut demander 
que la réduction de la rémunération de l'entrepreneur ou l'obliger à les réparer con- 
formément à l'alinéa 2 de l'article mentionné, et ce sans préjudice du droit de l'au- 
teur de la commande à des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 710 - If a building or a construction is set on a land owned by the employer 
and if I suffers important defects reaching the limit provided for in first paragraph 
of article 673, and if its destroying shall result in severe damages, then the employ- 
er shall only ask for reducing the remuneration of the contractor or compelling him 
to adjustment in accordance with paragraph (2) of the mentioned article, without 
prejudice to the right of the employer for an indemnity if such indemnity is due. 
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Article 692 - 1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement de la destruc- 
tion totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres 
ouvrages permanents, et ce pendant dix ans à partir de la date de la fin de la con- 
struction ou de l'ouvrage, tenant compte des articles suivants. 


2) S'il est prouvé que les bâtiments et les constructions sont destinées, dans l'inten- 
tion des parties, à durer moins de dix ans, la garantie ne couvre que la durée pro- 
Jetée. 

3) La garantie s'étend à la destruction qui proviendrait des vices du sol même ou 
que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions ou les ouvrages dé- 
fectueux. Elle s'étend aussi aux défauts qui existent dans les constructions et ou- 
vrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage 


Article 692 - 1) The architect and contractor are jointly and severally responsible 
for the total or partial demolition of constructions or other permanent works erected 
by them, for a period of ten years from the date of the completion of the construc- 
tion or work, taking into consideration the following articles. 


2) If the constructions were intended by the parties to last for less than ten years, 
the warranty shall apply for the intended period. 


3) The warranty extends even to destruction due to a defect in the ground itself, and 
even if the master authorized the erection of the defective construction. It extends 
also to defects in constructions and erections which endanger the solidity and secu- 
rity of the works. 
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Article 693 — 1) L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ou- 
vrage ou une partie des plans ne répond que des vices provenant de ses plans, et 
non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. 

2) Si l'auteur de la commande le charge de superviser l'exécution ou une partie de 
l'exécution, il répond aussi des vices qui résultent de la manière d'exécuter ce dont 
il a la charge de supervision. 

Article 693 — 1) An architect who only undertakes to prepare the plans or part of it 
is responsible only for defects resulting from his plans, but not for the defects 
which were due to the method of the executing. 
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2) If the master entrust him entrusted with the supervision of the execution or part 
of it, he is also responsible for the defects which were due to the method of the 
executing of what he is charged to supervise. 
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Article 694 — 1) L'entrepreneur n'est responsable que des vices résultant de l'exécu- 
tion, et non pas des vices provenant de l'erreur dans l'établissement des plans, à 
moins que ces défauts ne soient visibles. 


2) Toutefois, l'entrepreneur est responsable des défauts des plans si l'architecte qui 
a établi ces plans dépend de lui. 


Article 694 — 1) The contractor shall not be responsible except of the defects which 
occur in the execution but not for the defects which resulted from a fault in prepa- 
ration of the designs, unless these defects are visible. 


2) The contractor is responsible for the defects in design if the architect who put 
this design is under his control. 
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Article 695 — L'architecte et l'entrepreneur sont responsables solidairement si cha- 
cun d'eux est responsable des défauts affectant l'ouvrage. 


Article 695 —Both the architect and the contractor shall be jointly responsible if 
each one of them was responsible for any defects that took place in the work. 
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Article 696 - Les actions en garantie contre l'architecte et l'entrepreneur se pre- 
scrivent par trois ans à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte 
du défaut de l'ouvrage. 


Article 696 - Actions on the warranties against the architect and the contractor are 
prescribed after three years from the date of the destruction of the works or the 
discovery of the defect. 
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Article 697 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant à l'architecte et à l'entrepreneur. 

Article 697 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Codice delle transazioni civili sudanesi, 1984! 
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Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
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Chapitre I — Définition, objet et conditions du contrat d'entreprise 
Chapter I — Definition, object and conditions 
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Article 378 — Définition du contrat d'entreprise - Par le contrat d'entreprise, l'une 


des parties s'oblige a exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une 
rémunération que l'autre partie s'engage à lui payer. 

Article 378 - Definition of the contract for work - By a contract for work one of the 
contracting parties undertakes to do a piece of work or to perform a service in con- 
sideration of remuneration which the other contracting party undertakes to pay. 
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Article 379— Objet du contrat d'entreprise - 1) L'entrepreneur peut s'engager a 
fournir uniquement son travail, a charge par l’auteur de la commande de fournir la 
matière sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 

2) Il peut aussi s'engager a fournir la matiére en méme temps que le travail. 

Article 379 — Object of the contract for work - 1) The contractor may undertake to 
supply his work only, the master of the work being responsible for the supply of 
materials which the contractor uses in or for the performance of his work. 

2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 380 — Conditions du contrat d'entreprise — 1) Le contrat d'entreprise doit 
décrire son objet, établir sa nature, son montant, la méthode et la durée de son 
exécution et fixer sa contrepartie. 


2) Exception faite pour les contrats en vigueur lors de la promulgation de cette loi, 
les contrats d'entreprise sont faits et renouvelés par écrit. 





' Legge 6 del 1984 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 1340 del 16 febbraio 1984 di cui ripren- 
diamo il testo arabo. Entrata in vigore il 14 febbraio 1984. Questo codice riprende quasi alla lette- 
ra le disposizioni del codice civile giordano di cui riproduciamo qui la traduzione francese ed in- 
glese effettuando le modifiche necessarie. 
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Article 380 — Conditions of the contract for work — 1) The contract for work shall 
describe its object and state its nature, amount, method and period of performance 
and fix its counterpart. 


2) Exception made for the contracts in force at the time of the enactment of this 
law, the contracts of enterprise are made and are renewed in writing. 
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Chapitre II - Obligations de l'entrepreneur 

Chapter II - Obligations of the Contractor 
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Article 381 — Fourniture et conservation des matières - 1) S'il est stipulé que l'en- 
trepreneur doit fournir tout ou partie de la matière qui constitue l'objet de son trav- 
ail, il doit la fournir conformément aux stipulations du contrat. 


2) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur est tenu de 
veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art et de lui en restituer le reste. 
En cas de violation et que la matière a péri, s'est détériorée ou a été perdue, il en est 
responsable. 


Article 381 - Supply and take care of materials - 1) If it is stipulated that the con- 
tractor shall supply the whole or part of the materials to be used in the work, he 
shall supply them in accordance with the terms of the contract. 


2) When the materials are supplied by the master, the contractor is bound to care 
for their preservation, to use them with technical skill and return to him any such 
materials that remain. If a breach thereof is committed and they are destroyed, de- 
teriorated or lost, he shall be reliable. 
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Article 382 - Fourniture des machines et l'outillage accessoire - L'entrepreneur doit, 
à défaut de convention ou d'usage contraire, apporter à ses frais les machines et 
l'outillage accessoire nécessaires pour l'exécution du travail. 


Article 382 — Supply of tools and accessory equipment - In the absence of an 
agreement or custom to the contrary, the contractor shall provide, at his own ex- 
pense, the tools and accessory equipment necessary for the performance of the 
work. 
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Article 383 — Exécution de l'ouvrage — L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage con- 
formément aux conditions du contrat. Si, au cours de l'exécution du travail, il est 
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établi que l'entrepreneur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la con- 
vention, l'auteur de la commande peut demander la résiliation du contrat immédi- 
atement lorsque la réparation de l'ouvrage est impossible. Si la réparation est possi- 
ble, l'auteur de la commande peut demander de l'entrepreneur de se conformer aux 
conditions du contrat et de le réparer durant un délai raisonnable. Passé ce délai 
sans que la réparation soit faite, il peut demander au tribunal soit de résilier le con- 
trat, soit de l'autoriser à confier le travail à un autre entrepreneur pour compléter 
l'ouvrage aux frais du premier. 


Article 383 Performance of the work — The contractor shall perform the work in 
accordance with the conditions of the contract. If it is established that the contrac- 
tor is performing the work in a manner that is defective or contrary to the agree- 
ment, the master may ask for the resiliation of the contract immediately when recti- 
fication of the work is impossible. If the rectification is possible, the master may 
ask from the contractor to perform it in accordance with the conditions of the con- 
tract, within a reasonable period fixed by him. If after the expiration of such a peri- 
od the rectification was not performed, the master may demand to the court either 
to resiliate the contract or to permit him the handing over the work to another con- 
tractor to complete it at the cost of the first contractor. 

el gu 5 lui gh) jus Cpe daia g Aled ge A gi La J glial) Guerin - 3 uil; pali Glace - 384 sali 
Abe ji Say Y Gale Ye alld pai 14) Call its CY al o pei gl dai Ci 

Article 384 — Responsabilité pour les dommages et les pertes — L'entrepreneur ré- 
pond des dommages ou des pertes causés par ses actes ou son ouvrage, que ce soit 
a cause de sa faute ou de sa négligence ou non. Il n'y a pas de responsabilité si cela 
résulte d'un accident qui ne peut être évité. 


Article 384 - Responsibility for damage and loss — The contractor shall be reliable 
for the damage or loss that results from his work or manufacture whether by his 
trespass or negligence or otherwise, and liability shall not be due if the cause is an 
accident which could not be avoided. 
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Article 385 — Rétention de la chose - 1) Si le travail de l'entrepreneur a un effet sur 
la chose, il peut la retenir jusqu'à paiement de la rémunération due. Si la chose périt 
entre ses mains avant le paiement de la rémunération, il n'a ni responsabilité ni 
rémunération. 

2) Si le travail de l'entrepreneur n'a pas d'effet sur la chose, il ne peut la retenir 
jusqu'à paiement de la rémunération due. S'il le fait et que la chose périt, il est re- 
sponsable de l'usurpation. 

Article 385 — Detention of the property — 1) If the contractor's work shall have 
some effect on the property he may detain it until he receives the remuneration due, 
and if it shall be demolished while in his possession before the payment of his re- 
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muneration he shall not be liable for damages nor shall he be entitled to remunera- 
tion. 


2) If his work of the contractor shall have no effect on the property he may not 
detain it until the receipt of remuneration and if he shall not do so and it is demol- 
ished he shall be liable for usurpation. 
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Article 386 — Obligation de dédommager - 1) Si le contrat d'entreprise consiste 
dans la réalisation d'une construction dont le plan est établi par l'architecte et dont 
la réalisation est à exécuter par l'entrepreneur sous sa supervision, tous deux sont 
responsables pendant dix ans envers l'auteur de la commande pour la destruction 
totale ou partielle des travaux de constructions ou des autres ouvrages, et des dé- 
fauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la 
sécurité de l'ouvrage, sauf si le contrat prévoit une durée plus longue. 


2) Cette responsabilité persiste même que la destruction proviendrait des vices du 
sol même ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions défec- 
tueuses. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


Article 386 — Obligation to compensate - 1) If the contract for work shall be for the 
construction of a building the design of which is to be made by the architect under 
whose supervision the contractor is to build, both of them shall be liable to com- 
pensate the master during ten years for the total or partial demolition of construc- 
tions or other permanent works erected by them, and for every defect which threat- 
ens the strength and safety of the building unless the contract provides for a longer 
period. 

2) Liability shall subsist even if such destruction is due to a defect in the ground 
itself, and even if the master authorized the erection of the defective construction. 
3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 
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Article 387 — Responsabilité pour vice des plan et d'exécution — 1) L'architecte qui 


s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage sans assumer la surveillance de 
l'exécution ne répond que des vices provenant de ses plans, et non pas des vices 
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résultant de la manière d'exécuter. L'entrepreneur qui travaille sous la supervision 
d'un architecte ou de l'auteur de la commande qui a pris la place d'un architecte 
n'est responsable que des vices résultant de l'exécution, et non pas des vices prove- 
nant des plans. 


2) Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie incombant à l'ar- 
chitecte et a l'entrepreneur. 


3) Les précédentes actions en garantie ne sont pas recevables après un an à partir 
de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 


Article 871 — Responsibility for defects of plans and performance — 1) An architect 
who only undertakes to prepare the plans without being entrusted with the supervi- 
sion of their execution, is responsible only for defects resulting from his plans, but 
not for the defects which were due to the method of the executing. The contractor 
who worked under the supervision of an architect or under the supervision of the 
master who has appointed himself in lieu of the architect shall not be responsible 
except of the defects which occur in the execution but not for the defects of the 
designs. 


2) Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect and the 
contractor is void. 


3) Actions on the warranties above referred to shall not be heard after one year 
from the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 
AI Jail - hall cala dii jill 
Chapitre III - Obligations de l'auteur de la commande 
Chapter III - Obligation of the master 
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Article 388 - Réception de l'ouvrage - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ou- 
vrage et l'aura mis à disposition de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder 
à sa réception. Si, malgré la sommation qui lui en est faite par les voies légales, il 
s'abstient sans juste motif d'en prendre livraison, l'entrepreneur n'est pas re- 
sponsable de la perte ou de la détérioration de l'ouvrage dans sa possession sans 
faute ou négligence de sa part. 


Article 388 - Reception of the work - When the contractor completes the works and 
places them at the master's disposal, the master shall take delivery. When the mas- 
ter, in spite of being formally summoned, fails, without reasonable cause, to take 
delivery of the works, the contractor shall not be liable if the works perished or 
deteriorated while in his possession without his fault or negligence. 
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Article 389 — Paiement du prix — L'auteur de la commande doit payer le prix de 
l'ouvrage objet du contrat lors de la livraison, à moins de convention ou d'usage 
contraire. 
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Article 389 — Payment of the price - In the absence of a contrary agreement or cus- 
tom the master must pay the price upon delivery of the works object of the con- 
tract. 
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Article 390 — Effet du dépassement des dépenses sur le contrat d'entreprise - 1) 
Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis déterminé contre un prix pour 
chaque unité, et qu'il apparaît qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, 
de dépasser considérablement les dépenses, l'auteur de la commande peut, après 
avoir été informé du dépassement, soit se désister du contrat en remboursant à l'en- 
trepreneur la valeur des travaux exécutés conformément aux conditions du contrat, 
ou accepter sa poursuite en assumant le dépassement. 


2) si le dépassement n'est pas considérable, mais sensible et nécessaire pour l'e- 
xécution du plan convenu, l'entrepreneur est tenu d'en aviser l’auteur de la com- 
mande en lui signalant l'augmentation escomptée du prix avant de poursuivre l'e- 
xécution. S'il poursuit l'exécution sans aviser, il perd son droit de réclamer le 
dépassement. 


3) Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan convenu, l'en- 
trepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix nécessaire pour l'exécu- 
tion de ce plan. 


4) Si des modifications ou des additions auraient été apportées au plan avec le con- 
sentement de l'auteur de la commande, on tiendra compte de l'accord conclu avec 
l'entrepreneur pour ces modifications ou additions. 


Article 390 — Effect of increase of the cost on the contract for work - 1) When a 
contract for work is concluded on a unit basis and according to a certain design for 
specific remuneration for every unite, and it becomes apparent that it will be neces- 
sary, to execute the agreed plan, considerably to exceed the cost, the master may 
either rescind the contract and paying the contractor for the cost of the work done 
by him estimated in accordance with the terms of the contract, or accept the pro- 
ceeding with the execution and be bound for the increase. 

2) When the excess is not considerable, but sensible and necessary for the execu- 
tion of the design agreed upon, the contactor shall notify the master before continu- 
ing the execution, the amount of the excess he expects in costs. If he proceeds with 
the execution without notification he shall have no right to claim for the excess. 
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3) When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan agreed, 
the contractor has no claim to an increase of price, required for the execution of 
that design. 

4) If the modifications and additions are made to the design with the consent of the 
master, the agreement made with the contractor in respect of that modifications or 
additions shall be complied with. 
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Article 391 — Cas de rémunération d'équivalence - 1) Si la rémunération du travail 
n'a pas été fixé dans le contrat, l'entrepreneur a droit à la rémunération d'équiva- 
lence ainsi que la valeur de ce qu'il a fourni comme matériaux requis par le travail. 


2) Si l'architecte qui a établi le plan et supervisé son exécution n'a pas convenu de 
rémunération, il a droit à une rémunération d'équivalence conformément à l'usage. 


3) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans qu'il a établis, il a droit 
à la rémunération d'équivalence pour ce qu'il a établi. 
Article 391 — Cases of quantum meruit — 1) When the remuneration for the work 
has not been fixed in the contract, the contractor shall be entitled to the quantum 
meruit together with the value of the material he supplied for the requirements of 
the work. 
2) If the architect who made the design of the construction and supervised its exe- 
cution had not agreed on the remuneration he shall be entitled to the quantum me- 
ruit in accordance with the custom. 
3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans he prepared, 
he shall be entitled to the quantum meruit for what he had prepared. 
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Chapitre IV - Sous-traitant 

Chapter IV - Sub-contractor 
BAMNZOZ J slide Al Ancona gi AIS herd! dii JU Gi alii 5527 Al Jolie Gb ge eal) Asai - 
Asad di à gh gi iii dali dank GS al gl adel Fi Lidi al 13) gal 
Article 392 — Exécution par un sous-contractant - L'entrepreneur peut confier l'e- 
xécution du travail, en tout ou en partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empêché 
par une clause du contrat ou si la nature du travail ne suppose pas un appel à ses 
aptitudes personnelles. 
Article 392 - Performance by sub-contractor - 1) A contractor may entrust the exe- 
cution of the whole or part of the work to a sub-contractor, unless he is precluded 
from so doing by a clause in the contract, or unless the nature of the work presup- 
poses reliance on his personal skill. 
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Article 393 Responsabilité du premier contractant — Le premier entrepreneur 
demeure responsable envers l'auteur de la commande. 


Article 393 — Responsibility of the first contractor — The first contractor remains 
responsible to the master. 
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Article 394 — Réclamation à l'auteur de la commande — Le sous-traitant ne peut rien 
réclamer à l'auteur de la commande de ce qu'il doit au premier contractant, sauf si 
ce dernier le renvoie à l'auteur de la commande. 


Article 394 — Claim from the master — The sub-contractor shall not claim from the 
master anything that the first contractor is entitled to unless the he subrogates him 
to the master. 
Al idl e Lai - Qualili Juaili 
Chapitre V - Extinction de l'entreprise: 
Chapitre V - The end of a contract for work 
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Article 395 — Extinction du contrat - Le contrat d'entreprise prend fin par l'exécu- 


tion du travail qui en fait l'objet ou par sa résiliation consensuellement ou judi- 
ciairement. 


Article 395 — End of the contract for work - A contract for work ends by comple- 
tion of the work the subject matter of the agreement or by its consensual or judicial 
resiliation. 
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Article 396 — Demande de résiliation — En cas d'excuse qui empéche d'exécuter ou 
de compléter le travail, chacune des deux parties peut demander sa résiliation. 


Article 396 — Application for rescission — If an excuse which precludes the perfor- 
mance of the contract or the completion of its performance shall occur either party 
may apply for its rescission. 
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Article 397 - Impossibilité d'exécution pour cause indépendante de la volonté de 
l'entrepreneur - Si l'entrepreneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage ne peut 
plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté il a droit à la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution, et ce dans la 
mesure où ces travaux et ces dépenses sont utiles à l'auteur de la commande. 


Article 397 - Impossibility to perform owing to a cause beyond the contractor's 
control - When the contractor who has commenced the work becomes unable to 
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complete it owing to a cause beyond his control, he is entitled to the value of the 
work already done and expenses incurred for the execution to the extent of the 
benefit that the contractor derives from such work and expenses. 

8141398 La ia All a gan i as gets AVI Gili Gila gi aill je pali ep gall - 
i all 

Article 398 - Dédommagement — La partie qui subit un dommage de la résiliation 
du contrat peut réclamer une compensation de la part de l'autre partie dans les limi- 
tes admises par l'usage.. 

Article 398 - Compensation — The party who incurs damage from rescission shall 
be entitled to claim compensation from the other party within the limits recognized 
by custom. 
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Article 399 — Effet de la mort de l'entrepreneur — 1) Le contrat d'entreprise est dis- 
sous par le décès de l'entrepreneur si ses aptitudes personnelles ont été prises en 
considération lors de la conclusion du contrat. 

2) Si le contrat ne comporte pas la condition prévue par l'alinéa premier, ou si la 
personnalité de l'entrepreneur n'a pas été prise en considération, l'auteur de la 
commande peut le résilier si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les gar- 
anties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouvrage. 

3) Dans les deux cas, les héritiers ont droit à la valeur des travaux accomplis et des 
dépenses conformément aux conditions du contrat et aux prescriptions de l'usage. 
Article 399 - Effect of the death of contractor — 1) A contract for work is dissolved 
by the death of the contractor if his personal skill was taken into account when the 
contract was concluded. 

2) If the contract does not include the condition mentioned in the first paragraph or 
the personality of the contractor was not taken into account, the master may resili- 
ate the contract, if the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the 
due performance of the work. 

3) In both cases the heirs shall be entitled to the value of the work already done and 
to expenses according to the conditions of contract and prescription of custom. 
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Codice delle transazioni civili degli Emirati arabi uniti, 1985! 
1985 saniali Au all Gl Ley) Al gal Agizali Go Leleall cy gilé 
À]; sie 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
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Section I — Définition et objet du contrat d'entreprise 
Section I — Definition and field of Contracts of Work 
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Article 872 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l'autre partie 
s'engage à lui payer. 
Article 872 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay. 
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Article 873 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou à l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 
2) Il peut aussi s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 
Article 873 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. 
2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
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Article 874 - Le contrat d'entreprise doit décrire son objet, établir sa nature, son 
montant, la méthode et la durée de son exécution et fixer sa contrepartie. 


Article 874 — The contract for work shall describe its object and state its nature, 
amount, method and period of performance and fix its counterpart. 


! Legge 5 del 1985 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 158 del 29 dicembre 1985 di cui ripren- 
diamo il testo arabo. Entrata in vigore tre mesi dopo. Questo codice riprende principalmente le di- 
sposizioni del codice civile giordano di cui riproduciamo qui la traduzione francese ed inglese ef- 
fettuando le modifiche necessarie. Traduzione inglese: Federal law no. 5 of 1985, the civil transac- 
tions law, in: Bryan Cave: Business laws of the united arabe emirates, Kluwer law international, 
vol. 1. 
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Section II — Effets du contrat d'entreprise 
Section II — Effects of the contract for works 
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1) Obligations de l'entrepreneur 

1) Obligations of the Contractor 
BOLTS oe Y piua GIS lunes gh LIS handl sole CJ dell asi Of deal! ala b idl DI (1 — 
«solai a ali Lage Vi scusa 4 13) adel! Ls pil ibiza 
A ele Oly tale oaa di Jill le dis s Quali ala psi (cll ga cell Gale ul lily (2 
darò aii f cages gi cuilià cli Gna alg gli Lia ii Le lata 3 y Oly Aziili Del! alee 
Milan 
Article 875 - 1) S'il est stipulé que l'entrepreneur doit fournir tout ou partie de la 
matière qui constitue l'objet de son travail, il répond de la bonne qualité de cette 
matière conformément aux stipulations du contrat et à défaut, selon les usages. 


2) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur est tenu de 
veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art et de lui en restituer le reste. 
En cas de violation et que la matière a péri, s'est détériorée ou a été perdue, il en est 
responsable. 

Article 875 - 1) If it is stipulated that the contractor shall supply the whole or part 
of the materials to be used in the work, he is responsible their good quality to the 
master them in accordance with the terms of the contract and if not, according to 
prevailing custom. 

2) When the materials are supplied by the master, the contractor is bound to care 
for their preservation, to use them with technical skill and return to him any such 
materials that remain. If a breach thereof is committed and they are destroyed, de- 
teriorated or lost, he shall be reliable. 
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Article 876 - L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage contraire, ap- 
porter à ses frais les machines et l'outillage accessoire nécessaires pour l'exécution 
du travail. 

Article 876 - In the absence of an agreement or custom to the contrary, the contrac- 
tor shall provide, at his own expense, the tools and accessory equipment necessary 
for the performance of the work. 
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Article 877 — L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux conditions 
du contrat. Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
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l'exécute d'une maniére défectueuse ou contraire a la convention, l'auteur de la 
commande peut demander la résiliation du contrat immédiatement lorsque la répa- 
ration de l'ouvrage est impossible. Si la réparation est possible, l'auteur de la com- 
mande peut demander de l'entrepreneur de se conformer aux conditions du contrat 
et de le réparer durant un délai raisonnable. Passé ce délai sans que la réparation 
soit faite, il peut demander au juge soit de résilier le contrat, soit de l'autoriser à 
confier le travail 4 un autre entrepreneur pour compléter l'ouvrage aux frais du 
premier. 


Article 877 — The contractor shall perform the work in accordance with the condi- 
tions of the contract. If it is established that the contractor is performing the work 
in a manner that is defective or contrary to the agreement, the master may ask for 
the resiliation of the contract immediately when rectification of the work is impos- 
sible. If the rectification is possible, the master may ask from the contractor to per- 
form it in accordance with the conditions of the contract, within a reasonable peri- 
od fixed by him. If after the expiration of such a period the rectification was not 
performed, the master may demand to the judge either to resiliate the contract or to 
permit him the handing over the work to another contractor to complete it at the 
cost of the first contractor. 

Ÿ alo ati gi aari GUS) ol gus Lad gh) pute Cpe daia y Abed Ye al 55 Le Jill cresta: - 878 5slall 
Ade j ill giu Y Gala ge alld pai Ja) Canal iis 

Article 878 — L'entrepreneur répond des dommages ou des pertes causés par ses 
actes ou son ouvrage, que ce soit à cause de sa faute ou de sa négligence ou non. Il 
n'y a pas de responsabilité si cela résulte d'un accident qui ne peut étre évité. 


Article 878 — The contractor shall be reliable for the damage or loss that results 
from his work or manufacture whether by his trespass or negligence or otherwise, 
and liability shall not be due if the cause is an accident which could not be avoided. 
Cat IO) g Rintiali sal i gi giò lia dI la call Là II Jidl aad GIS Il (1 — 879 Salat 
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Article 879 - 1) Si le travail de l'entrepreneur a un effet sur la chose, il peut la 
retenir jusqu'à paiement de la rémunération due. Si la chose périt entre ses mains 
avant le paiement de la rémunération, il n'a ni responsabilité ni rémunération. 


2) Si son travail n'a pas d'effet sur la chose, il ne peut la retenir jusqu'à paiement de 
la rémunération due. S'il le fait et que la chose périt, il est responsable de l'usurpa- 
tion. 


Article 879 — 1) If the contractor's work shall have some effect on the property he 
may detain it until he receives the remuneration due, and if it shall be demolished 
while in his possession before the payment of his remuneration he shall not be lia- 
ble for damages nor shall he be entitled to remuneration. 


2) If his work shall have no effect on the property he may not detain it until the 
receipt of remuneration and if he shall not do so and it is demolished he shall be 
liable for usurpation. 
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Article 880 - 1) Si le contrat d'entreprise consiste dans la réalisation de travaux de 
constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents dont le plan est 
établi par l'architecte et dont la réalisation est à exécuter par l'entrepreneur sous sa 
supervision, tous deux sont responsables pendant dix ans envers l'auteur de la 
commande pour la destruction totale ou partielle des travaux de constructions ou 
des autres ouvrages, et des défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et 
qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage si le contrat prévoit une durée 
plus longue, à moins qu'il ne s'agisse de constructions destinées, dans l'intention 
des parties, à durer moins de dix ans 


2) Cette responsabilité persiste méme que la destruction proviendrait des vices du 
sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les travaux ou les con- 
structions défectueux. 


3) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. 


Article 880 - 1) If the contract for work shall be for the construction of construc- 
tions or other permanent works the design of which is to be made by the architect 
under whose supervision the contractor is to build, both of them shall be liable to 
compensate the master during ten years for the total or partial demolition of con- 
structions or other permanent works erected by them, and for every defect which 
threatens the strength and safety of the building if the contract does not provide for 
a longer period, unless the constructions were intended by the parties to last for less 
than ten years 

2) Liability shall subsist even if such destruction is due to a defect in the ground 
itself, and even if the master authorized the erection of the defective work or con- 
struction. 


3) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. 

ge Lah Y pigra GIS All cle Cal EN Os princi mins le pasigali Jac ail 13) - 881 Lall 
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Article 881 — L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices provenant de 
ses plans. 

Article 881 —An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans. 

Ade dall si ghall (je carigall si ) liall clic} à usi L yb JS ILL gi - 882 sla 
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Article 882 - Est nulle toute clause tendant a exclure ou a limiter la garantie in- 
combant a l'architecte et a l'entrepreneur. 


Article 882 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
ell GLEES! gi aail J peas e cl pis ADÙ LD des Glarall (5 503 eau Y - 883 sald 
Article 883 - Les précédentes actions en garantie ne sont pas recevables après trois 
ans a partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de 
l'ouvrage. 
Article 883 - Actions on the warranties above referred to shall not be heard after 
three years from the date of the destruction of the works or the discovery of the 
defect. 
ord) cala CLI jill (2 
2) Obligations de l'auteur de la commande 
2) Obligation of the master 
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Article 884 - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder à sa réception. Si, malgré la 
sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif de 
prendre livraison, l'entrepreneur n'est pas responsable de la perte ou de la détériora- 
tion de l'ouvrage dans sa possession sans faute ou négligence de sa part. 


Article 884 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall take delivery. When the master, in spite of being 
formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the works, 
the contractor shall not be liable if the works perished or deteriorated while in his 
possession without his fault or negligence. 

cle ciali sua si GIS si ISI Y dale a ginali pul aie Jadi gii dali Gala à ji - 885 sala 
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Article 885 — L'auteur de la commande doit payer le prix de l'ouvrage objet du 
contrat lors de la livraison, à moins de convention ou d'usage contraire. 


Article 885 - In the absence of a contrary agreement or custom the master must pay 
the price upon delivery of the works object of the contract. 
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Article 886 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît 
au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de 
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dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l'auteur de commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais 
faits au-delà du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat. 


Article 886 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in 
excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, 
estimated in accordance with the terms of the contract. 
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Article 887 - Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan con- 
venu, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix nécessaire pour 
l'exécution de ce plan. 


2) Si des modifications ou des additions auraient été apportées au plan avec le con- 
sentement de l'auteur de la commande, on tiendra compte de l'accord conclu avec 
l'entrepreneur pour ces modifications ou additions. 


Article 887 — 1) When a contract is concluded on a lump sum basis according to a 
plan agreed, the contractor has no claim to an increase of price, required for the 
execution of that design. 


2) If the modifications and additions are made to the design with the consent of the 
master, the agreement made with the contractor in respect of that modifications or 
additions shall be complied with. 

GAL al gall (ye dead Le Lad pe didl al J still Gail Jeudi le yal sali LÀ cari al ID) - 888 sald! 
«dell les 

Article 888 - Si la rémunération du travail n'a pas été fixé dans le contrat, l'entre- 
preneur a droit a la rémunération d'équivalence ainsi que la valeur de ce qu'il a 
fourni comme matériaux requis par le travail. 
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Article 888 - When the remuneration for the work has not been fixed in the con- 
tract, the contractor shall be entitled to the quantum meruit together with the value 
of the material he supplied for the requirements of the work. 
Del gail Dali (le ob le Gal Lily elizli apenas alé cll aigal Sai) al 14) (1 - 889 sala 
Lei all gle: s yp La tb (Jia 
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Article 889 - 1) Si l'architecte qui a établi le plan et supervisé son exécution n'a pas 
convenu de rémunération, il a droit 4 une rémunération d'équivalence con- 
formément a l'usage. 
2) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans qu'il a établis, il a droit 
à la rémunération d'équivalence pour ce qu'il a établi. 
Article 889 - 1) If the architect who made the design of the construction and super- 
vised its execution had not agreed on the remuneration he shall be entitled to the 
quantum meruit in accordance with the custom. 
3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans he prepared, 
he shall be entitled to the quantum meruit for what he had prepared. 

Gill Jadi - A e pall 

Section III - Sous-entreprise: 

Section HI - Sub-contracts 
83141890 all FL pi Aria al 13) Al glia A mes gi IS Deal dui JS oi Jill 555 (1 - 
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Article 890 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel à ses aptitudes personnelles. 

2) Le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la commande. 
Article 890 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 
2) The first contractor remains responsible to the master. 

ali Ja) YI OSS Jidl iaiu Las e più Chand! al il gi Ul Jall 5 gas Y - 891 solai 
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Article 891 — Le sous-traitant ne peut rien réclamer à l'auteur de la commande de 
ce qu'il doit au premier contractant, sauf si ce dernier le renvoie 4 l'auteur de la 
commande. 

Article 891 — The sub-contractor shall not claim from the master anything that the 
first contractor is entitled to unless the he subrogates him to the master. 
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Section IV - Extinction de l'entreprise: 
Section IV - The end of a contract for work 
elie sl eLa jain gi aule gill Jord! Giai dl glial ade giù - 892 solai 
Article 892 - Le contrat d'entreprise prend fin par l'exécution du travail qui en fait 
l'objet ou par sa résiliation consensuellement ou judiciairement. 
Article 892 - A contract for work ends by completion of the work the subject mat- 
ter of the agreement or by its consensual or judicial resiliation. 
soleil si aîné calli pi aaile dall jla oii aLe) gl adel! dui G90 Joss pie Cima 13) - 893 soldi 
Jl ail ua 
Article 893 — En cas d'excuse qui empêche d'exécuter ou de compléter le travail, 
chacune des deux parties peut demander sa résiliation ou sa fin selon le cas. 
Article 893 — If an excuse which precludes the performance of the contract or the 
completion of its performance shall occur either party may apply for its rescission 
or termination as the case may be. 
di Le dadi Gate dii dé al y Y Gud dale ge ljalo mul ab dai] (à UJ glial! las 13) - 894 ssall 
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Article 894 - Si l'entrepreneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage ne peut 
plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté il a droit à la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution, et ce dans la 
mesure où ces travaux et ces dépenses sont utiles à l'auteur de la commande. 
Article 894 - When the contractor who has commenced the work becomes unable 
to complete it owing to a cause beyond his control, he is entitled to the value of the 
work already done and expenses incurred for the execution to the extent of the 
benefit that the contractor derives from such work and expenses. 
i la ii I a ga raga AVI Ca LI il pi ill (je ) pali - 895 sala 
Article 895 — La partie qui subit un dommage de la résiliation du contrat peut ré- 
clamer une compensation de la part de l'autre partie dans les limites admises par 
l'usage.. 
Article 895 — The party who incurs damage from rescission shall be entitled to 
claim compensation from the other party within the limits recognized by custom. 
ABA ga CAS gi Audi, Dar Of gle Lita GS IA Jidl ci gar A glial! sic giù (1 — 896 ssa 
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Article 896 — 1) Le contrat d'entreprise est éteint par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. 
2) Si le contrat ne comporte pas cette condition, ou si les aptitudes personnelles de 
l'entrepreneur n'ont pas été prises en considération, l'auteur de la commande peut le 
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résilier si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour 
la bonne exécution de l'ouvrage. 

3) Dans les deux cas, la succession a droit à la valeur des travaux accomplis et des 
dépenses conformément aux conditions du contrat et aux prescriptions de l'usage. 
Article 896 — 1) A contract for work is terminated by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. 


2) If the contract does not include such condition or the personal skill of the con- 
tractor was not taken into account, the master may resiliate the contract, if the con- 
tractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due performance of the 
work. 


3) In both cases the estate shall be entitled to the value of the work already done 
and to expenses according to the conditions of contract and prescription of custom. 


Codice delle obbligazioni e dei contratti della Mauritania, 1989! 
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dail GUI; 8 a) evi le iriall le g deal 
& all Osi: alal ile 
Chapitre II: Du louage d'ouvrage et du louage de services 
Section I: Dispositions générales 
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Article 706 - Le louage de services ou de travail est un contrat par lequel l'une des 
parties s'engage, moyennant un prix que l'autre partie s'oblige à lui payer, à fournir 
à cette dernière ses services personnels pour un certain temps ou à accomplir un 
fait déterminé. 
Le louage d'ouvrage est celui par lequel une personne s'engage à exécuter un ou- 
vrage déterminé, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer. 
Le contrat est, dans les deux cas, parfait par le consentement des parties. 
Dell asl calli «alii lues agili (gill viali anal sal dalia Gall pina - 707 ssa 
CB ally cy gii y a gled) ibs hg LV A nil, GLEN GUIS y agili) agila aut all o giù 3. 
Article 707 - La loi considère comme louage d'industrie les services que les per- 


sonnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que 
ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers. 





' Ordonnance du 89-126 du 14 septembre 1989, Journal officiel, no 739 du 25 octobre 1989, texte 
corrigé et commenté par Lakhdar Benazzi, Nouakchott, 1996. Testo arabo e francese in: 
www.glin.gov/view.action?glinID=89695. La Gazzetta ufficiale non indica la data di entrata in vi- 
gore. 
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Article 708 - Le louage d'ouvrage et celui de services ne sont valables que si les 
parties contractantes ont la capacité de s'obliger; l'interdit et le mineur doivent étre 
assistés par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés. 

i à Gall cs ills Less) vil YI dela li kias agi ol da 5 jiall di all Gal - 709 sal 
oil es diaj Ladies II ia, 

Article 709 - La femme mariée ne peut engager ses services comme nourrice 
qu'avec l'autorisation de son mari. 

Ce dernier a le droit à résoudre l'engagement qui aurait été conclu sans son autori- 
sation. 

allé Yy conii gl Cure ue cla si same Jai JI Y) atlas agi Gadde gu Y - 710 sala 
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Article 710. - On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un travail ou un 
ouvrage déterminé par le contrat ou par l'usage, à peine de nullité absolue du con- 
trat. 

Est nulle toute convention qui engagerait les services d'une personne sa vie durant 
ou pour un temps tellement étendu qu'elle lierait l'obligé jusqu'à sa mort. 

ac gua ga (y So Gi US Jay - 711 saldi; 
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Article 711 - Est nulle toute convention qui aurait pour objet: 


1) L'enseignement ou l'accomplissement de pratiques occultes, ou de faits con- 
traires a la loi, aux bonnes meeurs ou a l'ordre public; 

2) Des faits impossibles matériellement. 
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Article 712 - Le prix doit étre déterminé ou susceptible de détermination par 
l'usage; On ne peut promettre comme prix de louage une part déterminée des gains 
ou de produits ou bien une remise proportionnelle sur les opérations faites par le 
locateur d'ouvrage. 

Toute convention de ce genre est nulle de plein droit. 

SÌ aguiili I pater ob alal U5) sh osasi Gee dyes WS sly Gulaall È ou Y - 713 sala 
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Article 713 - Les avocats, mandataires et toutes autres personnes s'occupant d'af- 
faires contentieuses ne peuvent, ni par eux-mémes, ni par personnes interposées, 
établir avec leurs clients aucune convention sur le procès, droits et actions liti- 
gieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette 
qualité, et ce, à peine de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet. 

aroa al shy hasas ili si adi le Govi pisa - 714 isla; 
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Article 714 - La convention sur le prix ou salaire est toujours présumée: 

1) Lorsqu'il s'agit de louage de services ou d'ouvrage qu'il n'est point d'usage 
d'accomplir gratuitement; 

2) Lorsque celui qui les accomplit en fait sa profession ou son état; 


3) Lorsqu'il s'agit d'une affaire commerciale ou d'un fait accompli par un com- 
merçant dans l'exercice de son commerce. 

casa g ls à yall Gig arnt Sal) gd eal! gi Lard jai GUY ava al la} - 715 satel 
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Article 715 - A défaut de convention, le tribunal détermine le prix des services ou 
de l'ouvrage d'après l'usage; s'il existe un tarif ou taxe déterminés, les parties sont 
censés s'en étre remises au tarif ou à la taxe. 

«ali ciali iaia ia gi dial i 5 Ste sa Le Gis Dall ig della) gle - 716 satel 
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Article 716 - Le commettant ou maitre est tenu de payer le prix selon ce qui est dit 
au contrat ou établi par l'usage du lieu; A défaut de convention ou d'usage, le prix 
n'est dû qu'après l'accomplissement des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du 
contrat. Lorsqu'il s'agit de travailleurs engagés à temps, le salaire est dû par jour, 
sauf convention ou usage contraire. 

Sai al IO) cAcleds di ac y (gal alli Gay dies Clans clal gi Jac Sits a dall Ge - 717 ssa 
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Article 717 - Celui qui s'est engagé a exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains 
services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses 
services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne 
du commettent, lorsqu'il s'est toujours tenu a la disposition de ce dernier et n'a pas 
loué ailleurs ses services. 


Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances. 
ianh Ge dela 13) cal Gadd QU Ainge Adit ager Gi eal! f deal) pai yaa Y - 718 sala 
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Article 718 - Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution a 
une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage, ou de 
la convention des parties, que le commettant avait intérét à ce que le locateur ac- 
complit personnellement son obligation. 

Ali ge yg Alla) Ge Laf Sly cale ye Liù ul lay Lans sl gi Luc jlail a ji Ge - 719 sula 
YI ane OS MWA Callas L pb US 5 45 les ae 3. 
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Article 719 - Le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son 
fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute conven- 
tion contraire est sans effet. 


Il répond également des conséquences provenant de l'inexécution des instructions 
qu'il a recues, lorsqu'elles étaient formelles, et qu'il n'avait aucun motif grave de 
s'en écarter; lorsque ces motifs existent, il doit en avertir le commettant et attendre 
ses instructions, s'il n'y a péril en la demeure. 

SÌ agents dis i alaa sels call cali ia ces dii de dell ai Ju - 720 saldi 
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Article 720 - Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il 
se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de 
sa faute. 


Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister 4 raison de la nature des services 
ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il 
prouve: 


1) Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveil- 
lance de ces personnes; 


2) Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage 
ou d'en conjurer les suites. 

plui Il clad) (le ils all, Ce jis dadl VI ghai Y GIA Jall sis deal) pal - 721 sale 
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Article 721 - Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournissent que 
leur travail sont tenus de veiller 4 la conservation des choses qui leur ont été remis- 
es pour l'accomplissement des services ou l'ouvrage dont ils sont chargés; ils doi- 
vent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte 
ou de la détérioration imputable à leur faute. 
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Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accom- 
plissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires. 

Ils ne répondent pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou 
de force majeure, qui n'a pas été occasionné par leur fait ou par leur faute, sauf le 
cas où ils seraient en demeure de restituer les choses qui leur ont été confiées. 
dal dalia gii «pS dali pat iagi gl aial il gue Agi Juli e. tll Ila - 722 salli 
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Article 722 - La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l'extrême fragili- 
té de la matière, est comparée au cas fortuit, s'il n'y a faute de l'ouvrier. 

La preuve de la force majeure est à la charge du locateur d'ouvrage. 

oli Y dell Got las) dell gi Leal pal gle ciau GI La! udita gi 46 ju - 723 sala 
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Article 723 - Le vol et le détournement des choses que le locateur d'ouvrage ou de 
services doit restituer au maitre ou commettant ne sont pas considérés comme un 
cas de force majeure, déchargeant sa responsabilité, s'il ne prouve qu'il a déployé 
toute diligence pour se prémunir contre ce risque. 
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Article 726 - Le louage d'ouvrage et celui de services prennent fin: 


1) Par l'expiration du terme établi ou l'accomplissement de l'ouvrage ou du fait qui 
faisait l'objet du contrat; 

2) Par la résolution prononcée par le juge, dans les cas déterminés par la loi; 

3) Par l'impossibilité d'exécution résultant, soit d'un cas fortuit ou de force majeure 
survenu avant ou pendant l'accomplissement du contrat, soit du décès du locateur 
d'ouvrage ou de services, sauf, dans ce dernier cas, les exceptions exprimées par la 
loi; ils ne sont pas résolus par la mort du maître ou du commettant. 


dall si iaaii ia) Ul gl 
Section II: Du louage de services ou de travail 
alsa init g La des Ley 706 Sali å 52 ll ila Ra ii Lenall 5 la! dii 727 sald) 
dell agli A ba) dl. 
Article 727 - Le louage de services est régi par les dispositions générales des arti- 
cles 706 et suivants et par les dispositions du code de travail. 
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Section II: Du louage d'ouvrage 


Apel Ja ge 712 I 706 Sala Li 83 sll dalai ASS iriall le slavi aed - 728 soll 
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Article 728 - Le louage d'ouvrage est régi par les dispositions générales des articles 
706 à 712 inclus et par les dispositions du code de travail. 


Ordinanza (legge) civile unificata del Consiglio di cooperazione del Golfo, 


1997! 
Ags pall all J gal cy glaill olad an gall iall (co al AGIT <u St) dis 
i llid de 


Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
SY glieli Aelall del sill — Us g pall 
Section I— Normes générales du contrat d'entreprise 
Section I — General norms concerning the contract for work 
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Article 734 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 
ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération sans étre dé- 
pendant de l'autre partie ou son représentant. 
Article 734 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to 
perform a service in consideration of remuneration without being dependent of the 
other party or his representative. 
dall cala asi gi gie Deal ani J stella sil dl de GLY! pai GI sa (1 - 735 saldi 
Alza pill (68 Les Con si lesi (gill SaLall 
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Article 735 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à fournir uniquement son travail, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière sur laquelle ou a l'aide de 
laquelle l'entrepreneur accomplit ce travail. 
2) Il peut aussi s'engager a fournir la matière en méme temps que le travail. 
Article 735 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of materials which the contractor uses 
in or for the performance of his work. 
2) The contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 
«das cre Adatta Le quanti g o lail Bey dia sig Ae gi Glu Alza Quiet Al liall aie (à Gay - 736 ahl 





! Questo documento è stato adottato nel dicembre 1997. Testo arabo: Wathigat al-kuwait lil-nidham 


(al-qanun) al-madani al-muwahhad, Majlis al-ta'awun li-duwal al-khalij al-arabiyyah, al-amanah 
al-'ammah, Riyadh, 1998. Riproduciamo qui la traduzione francese ed inglese delle disposizioni 
del codice civile egiziano effettuando le modifiche necessarie. 
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Article 736 - Le contrat d'entreprise doit décrire son objet en établissant sa nature, 
sa description et la durée de son exécution et fixer sa contrepartie. 


Article 736 — The contract for work shall describe its object by stating its nature, its 
description and the period of its performance and fix its counterpart. 
J glial) cabal jill 

Obligations de l'entrepreneur 

Obligations of the Contractor 
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Article 737 - A) Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, cette matière doit étre conforme aux conditions de 
l'accord. A défaut d'un accord sur les conditions ou les spécificités, la matière doit 
répondre au but recherché 


B) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande, l'entrepreneur est tenu de 
la conserver avec tout le soin d'un bon père de famille, d'observer les règle de l'art 
en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a 
fait et de lui en restituer le reste. Si la matiére ou ce qui en reste périt ou se dété- 
riore chez l'entrepreneur, il en est responsable. 


Article 737 - A) When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, said materials shall be in compliance with the 
conditions of the agreement; if there is no agreement about the conditions or the 
specifications, the materials shall satisfy the set purpose. 


B) When the materials are supplied by the master, the contractor is bound to pre- 
serve them with the care of a reasonable person, to use them with technical skill, to 
account to the master for their use in the work and return to him any such materials 
that remain. If the materials or part of them are destroyed or deteriorated at the 
contractor, he is responsible of them. 

al be aii le Aile) I gal Yi Ge dali Giai i dll li Le Giù di Jidl (de - 738 sala 
opie C8 ali sì Gevi pai 

Article 738 - L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage contraire, ap- 
porter a ses frais les machines et l'outillage accessoire nécessaires pour l'exécution 
du travail. 


Article 738 - In the absence of an agreement or custom to the contrary, the contrac- 
tor shall provide, at his own expense, the tools and accessory equipment necessary 
for the performance of the work. 

ia SS pl Gli gale Gili ali Sg sell Lig ll By nll ail J lial le Cans (1 — 739 sale 
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Article 739 — 1) L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux condi- 
tions du contrat dans la période convenue. A défaut de conditions ou de période 
convenue, il est tenu de l'exécuter conformément aux usages, dans la période rai- 
sonnable exigée par la nature du travail. 


2) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur l'exécute 
d'une manière défectueuse ou contraire aux conditions de l'accord, l'auteur de la 
commande peut le sommer de se conformer aux conditions du contrat et de réparer 
le travail durant un délai raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que la répara- 
tion soit faite, l'auteur de la commande peut, après avoir prouvé la situation, soit 
résilier le contrat, soit confier le travail à un autre entrepreneur pour le compléter 
ou le modifier aux frais du premier. 


3) L'auteur de la commande peut demander immédiatement la résiliation du contrat 
lorsque la réparation de la manière défectueuse d'exécution ou contraire aux condi- 
tions est impossible, ou lorsque l'entrepreneur diffère l'exécution ou l'achèvement 
de l'ouvrage, de telle sorte qu'il n'est pas possible de prévoir s'il sera en mesure de 
l'achever pour l'époque convenue, adopte une attitude qui montre son intention de 
ne pas exécuter son obligation ou s'engage dans un acte qui rend l'exécution de 
cette obligation impossible 


Article 739 - 1) The contractor shall perform the work in accordance with the con- 
ditions of the contract within the set period; if there are no conditions or no set 
period, he shall be committed to achieve it in accordance with the accustomed 
principals, within the reasonable period required by the nature of the work. 


2) If, in the course of execution, it is established that the contractor is performing 
the work in a manner that is defective or contrary to the conditions of the agree- 
ment, the master may formally summon him to perform it in accordance with the 
conditions of the contract and to correct the work within a reasonable period fixed 
by him. If after the expiration of such a period the rectification was not performed, 
the master may, after proving the situation, either resiliate the contract or hand over 
the works to another contractor at the cost of the first contractor 


3) The contractor may immediately resiliate the contract may when rectification of 
the defective manner of performance or contrary to the conditions is impossible, or 
if the contractor is late in commencing the work or in completing it such as it 
would be highly improbable that he will be able to do it in the proper way and 
within the time limit fixed, if he adopts an attitude showing his intention not to 
execute his obligation or if he commits an act, which renders the execution of said 
obligation impossible. 
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Article 740 — L'entrepreneur répond des dommages ou des pertes causés par ses 
actes ou son ouvrage. Il n'y a pas de responsabilité si cela résulte d'un accident qui 
ne peut étre évité. 

Article 740 — The contractor shall be reliable for the damage or loss that results 
from his work or manufacture. Liability shall not be due if the cause is an accident 
which could not be avoided. 
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Article 741 - 1) Si le travail de l'entrepreneur a un effet sur la chose, il peut la 
retenir jusqu'à paiement. Si la chose périt entre ses mains avant le paiement de la 
rémunération, il n'a ni responsabilité ni rémunération. 


2) Si son travail n'a pas d'effet sur la chose, il ne peut la retenir jusqu'à paiement de 
la rémunération due. S'il le fait et que la chose périt, il est responsable de l'usurpa- 
tion. 


Article 741 — 1) If the contractor's work shall have some effect on the property he 
may detain it until he receives the remuneration, and if it shall be demolished while 
in his possession before the payment of his remuneration he shall not be liable for 
damages nor shall he be entitled to remuneration. 


2) If his work shall have no effect on the property he may not detain it until the 
receipt of remuneration and if he shall not do so and it is demolished he shall be 
liable for usurpation. 
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Article 742 - 1) Si le contrat d'entreprise consiste dans la réalisation de travaux de 
constructions immobilières dont le plan est établi par l'architecte et dont la réalisa- 
tion est à exécuter par l'entrepreneur sous sa supervision, tous deux sont re- 
sponsables pendant dix ans envers l'auteur de la commande pour la destruction 
totale ou partielle des travaux construits ou des ouvrages établis, et des défauts qui 
menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage méme lorsque la destruction 
proviendrait des vices du sol ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les 
constructions défectueuses. 


2) Le délai de dix ans part de la date de la réception de l'ouvrage. Mais il est possi- 
ble de convenir d'une durée plus longue, 


Article 742 - 1) If the contract for work shall be for the construction of construc- 
tions the design of which is to be made by the architect under whose supervision 
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the contractor is to build, both of them shall be liable to compensate the master 
during ten years for the total or partial demolition of constructions or works erected 
by them, and for every defect which threatens the strength and safety of the build- 
ing, even if such destruction is due to a defect in the ground itself, and even if the 
master authorized the erection of the defective work or construction. 


2) The period of ten years runs from the date of delivery of the works. It is possible 
to convene for a longer period 
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Article 743 — L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ouvrage 
sans assumer la surveillance de l'exécution ne répond que des vices provenant de 
ses plans, et non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. L'entrepreneur 
qui travaille sous la supervision d'un architecte ou de l'auteur de la commande qui a 
pris la place d'un architecte n'est responsable que des vices résultant de l'exécution, 
et non pas des vices provenant des plans. 


Article 743 —An architect who only undertakes to prepare the plans without being 
entrusted with the supervision of their execution, is responsible only for defects 
resulting from his plans, but not for the defects which were due to the method of 
the executing. The contractor who worked under the supervision of an architect or 
under the supervision of the master who has appointed himself in lieu of the archi- 
tect shall not be responsible except of the defects which occur in the execution but 
not for the defects of the designs. 

Ade dall si ghall je carigall si ) liali slic) a: usi L jé JS ILL ad) - 744 Lill 

Article 744 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant à l'architecte et à l'entrepreneur. 


Article 744 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 

sali LESS! gi angl J peas le Ol giu EDU ela des aall (5 503 aan Y - 745 ball 
Article 745 - Les précédentes actions en garantie ne sont pas recevables après un an 


à partir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ou- 
vrage. 


Article 745 - Actions on the warranties above referred to shall not be heard after 
three year from the date of the destruction of the works or the discovery of the de- 
fect. 
dell ala cile jill (2 
2) Obligations de l'auteur de la commande: 
2) Obligation of the master 
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Article 746 - Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis a disposi- 
tion de l'auteur de la commande, celui-ci doit procéder à sa réception. Si, malgré la 
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sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif 
d'en prendre livraison, l'entrepreneur n'est pas responsable de la perte ou de la dété- 
rioration de l'ouvrage dans sa possession sans faute ou négligence de sa part. 


Article 746 - When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal, the master shall take delivery. When the master, in spite of being 
formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the works, 
the contractor shall not be liable if the works perished or deteriorated while in his 
possession without his fault or negligence. 
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Article 747 — 1) L'auteur de la commande doit payer le prix de l'ouvrage objet du 
contrat lors de la livraison, 4 moins de convention ou d'usage contraire. 

2) S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou si le prix est fixé sur la base d'un 
devis, l'auteur de la commande est tenu de payer à l'entrepreneur un prix en propor- 
tion de l'ouvrage achevé après vérification et acceptation, à condition que la partie 
achevée soit distincte ou une proportion suffisamment importante par rapport à la 
totalité de l'ouvrage, à moins de convention contraire. 


Article 747 — 1) In the absence of a contrary agreement or custom the master must 
pay the price upon delivery of the works object of the contract. 


2) If the work consists of several parts or where the price has been fixed on the 
basis of the unit the master must pay to the contractor a prorate of the price to the 
extent of the part of the work which has been completed after inspection and recep- 
tion, under the condition that the completed part is distinct or of adequate signifi- 
cance as compared with the totality of the work, unless there is an agreement oth- 
erwise. 
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Article 748 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis et qu'il apparaît 
au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, de 
dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l'auteur de commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer la restitution des frais 
faits au-delà du devis. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
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condition de le faire sans délai et de rembourser 4 l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat. 


Article 748 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to recover the expenses incurred in 
excess of the estimate. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, 
estimated in accordance with the terms of the contract. 
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Article 749 - Lorsque le contrat est conclu à un prix forfaitaire d'après un plan con- 
venu, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune augmentation de prix méme en cas de 
hausse survenue dans le prix des matières utilisées dans le travail, de la main- 
d'ceuvre ou de toutes autres dépenses, a moins d'un accord contraire. 


2) Si des modifications ou des additions auraient été apportées au plan avec le con- 
sentement de l'auteur de la commande, on tiendra compte de l'accord conclu avec 
l'entrepreneur pour ces modifications ou additions. 


3) Lorsque, par suite d'évènements exceptionnels, qui ont un caractére général et 
qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l'équilibre économique 
entre les obligations respectives du maitre de l'ouvrage et de l'entrepreneur est 
rompu et que la base financiére du contrat d'entreprise disparait en conséquence, le 
tribunal peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation du con- 
trat. 


Article 749 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
agreed, the contractor has no claim to an increase of price, even in case of an in- 
crease in the price of materials used in the work, labour or any other item of ex- 
penditure, unless a contrary agreement. 


2) If the modifications and additions are made to the design with the consent of the 
master, the agreement made with the contractor in respect of that modifications or 
additions shall be complied with. 

3) When, however, as a result of exceptional events of a general character which 
could not be foreseen at the time the contract was concluded, the economic equilib- 
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rium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks 
down, and the basis on which the financial estimates for the contract were comput- 
ed has consequently disappeared, the court may grant an increase of the price or 
order the resiliation of the contract. 
AL al gall cya Lead Le Lad pe idli yal Jidl Gaal Seal! gle jal dell Là Guay al Id) - 750 sald! 
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Article 750 - Si la rémunération du travail n'a pas été fixé dans le contrat, l'entre- 
preneur a droit à la rémunération d'équivalence ainsi que la valeur de ce qu'il a 
fourni comme matériaux requis par le travail. 
Article 750 - When the remuneration for the work has not been fixed in the con- 
tract, the contractor shall be entitled to the quantum meruit together with the value 
of the material he supplied for the requirements of the work. 
Del Gata Dali Ale ob le Cal Lily elizli aranais alë (Al aigal Giù al 13) (1 - 751 sold 
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Article 751 - 1) Si l'architecte qui a établi le plan et supervisé son exécution n'a pas 
convenu de rémunération, il a droit 4 une rémunération d'équivalence con- 
formément à l'usage. 
2) Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans qu'il a établis, il a droit 
a la rémunération d'équivalence pour ce qu'il a établi. 
Article 751 - 1) If the architect who made the design of the construction and super- 
vised its execution had not agreed on the remuneration he shall be entitled to the 
quantum meruit in accordance with the custom. 
3) If, however, the work is not completed in conformity with the plans he prepared, 
he shall be entitled to the quantum meruit for what he had prepared. 

ahlil Ge J stili (3 

3) Sous-entreprise: 

3) Sub-contracts 
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Article 752 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas un appel a ses aptitudes personnelles. 
2) Le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la commande. 
Article 752 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes reliance on his personal skill. 
2) The first contractor remains responsible to the master. 
ali 1) YI Ss) Jall Adana Las e più Chand! al il gi II J glial! 5 gas Y - 753 solai 
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Article 753 — Le sous-traitant ne peut rien réclamer à l'auteur de la commande de 
ce qu'il doit au premier contractant, sauf si ce dernier le renvoie à l'auteur de la 
commande. 


Article 753 — The sub-contractor shall not claim from the master anything that the 
first contractor is entitled to unless the he subrogates him to the master. 
AI gliali las (4 
4) The end of a contract for work 
4) Extinction de l'entreprise: 
Balall 754. clic sl clin asus si aule giil) earl) jlasl dl glial! sic ei - 


Article 754 - Le contrat d'entreprise prend fin par l'exécution du travail qui en fait 
l'objet ou par sa résiliation consensuellement ou judiciairement. 


Article 754 - A contract for work ends by completion of the work the subject mat- 
ter of the agreement or by its consensual or judicial resiliation. 

ei lai) gi adel! dii Os Jon phe dns 13) viali Audi — 755 sala 

Article 755 — Le contrat est résilié en cas d'excuse qui empéche d'exécuter ou de 
compléter le travail. 


Article 755 — The contract is resiliated if an excuse which precludes the perfor- 
mance of the contract or the completion of its performance shall occur. 
ali la ii A a ga diga AVI Ca LI Li pi ili Gyo) pali - 756 SaLell 
Article 756 — La partie qui subit un dommage de la résiliation du contrat peut ré- 
clamer une compensation de la part de l'autre partie dans les limites admises par 
l'usage.. 

Article 756 — The party who incurs damage from rescission shall be entitled to 
claim compensation from the other party within the limits recognized by custom. 
pile ded Gate aid dé al ay Y Gud dalai ye jale ul pi dali (à Jill las 13) - 757 23l 
i (yo dall isla gle agri Le pas Ai Ju i Gil Las Jee VI ja 

Article 757 - Si l'entrepreneur qui a commencé l'exécution de l'ouvrage ne peut 
plus l'achever pour une cause indépendante de sa volonté il a droit à la valeur des 
travaux accomplis et des dépenses effectuées en vue de l'exécution, et ce dans la 
mesure où ces travaux et ces dépenses sont utiles à l'auteur de la commande. 
Article 757 - When the contractor who has commenced the work becomes unable 
to complete it owing to a cause beyond his control, he is entitled to the value of the 
work already done and expenses incurred for the execution to the extent of the 
benefit that the contractor derives from such work and expenses. 
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Article 758 — 1) Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. 

2) Si le contrat ne comporte pas cette condition, ou si la personnalité de l'entrepre- 
neur n'a pas été prise en considération lors de la conclusion du contrat, l'auteur de 
la commande peut le résilier si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les gar- 
anties suffisantes pour la bonne exécution de l'ouvrage. 

3) Dans les deux cas, les héritiers ont droit à la valeur des travaux accomplis et des 
dépenses conformément aux conditions du contrat et aux prescriptions de l'usage. 
Article 758 — 1) A contract for work is dissolved by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. 

2) If the contract does not include such condition or the personality of the contrac- 
tor was not taken into account when the contract was concluded, the master may 
resiliate the contract, if the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for 
the due performance of the work. 

3) In both cases the heirs shall be entitled to the value of the work already done and 
to expenses according to the conditions of contract and prescription of custom. 


Codice civile del Bahrain, 2001' 
al ili 
À] lidi de 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
SY iall dalai ae! sill — J gl g all 
Section I— Normes générales du contrat d'entreprise 
Section I— General norms concerning the contract for work 
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Article 584 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à accomplir un 


travail pour l'autre partie moyennant une rémunération sans étre dépendant de cette 
partie ou son représentant. 
Article 584 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to 
perform a service in consideration of remuneration without being dependent of said 
party or his representative. 





! Decreto-legge 19 del 2001 pubblicati nella Gazzetta ufficiale n° 2476 del 9 giugno 2001. Entrato 
in vigore il 1 settembre 2001. Testo arabo in: www.legalaffairs.gov.bh/htm/L1901.htm?+isdll, 
Queste disposizioni riprendono quasi alla lettera le disposizioni del Kuwait di cui riproduciamo la 
traduzione francese ed inglese effettuando le modifiche necessarie. 
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darli al ga ani Yo 
I- Forniture des matières 


I- Supply of materials 
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Article 585 - A) L'entrepreneur peut s'engager a exécuter le travail convenu, a 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière nécessaire. 


B) Il peut aussi s'engager à fournir tout ou partie de la matière en même temps que 
le travail. 


Article 585 - A) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of the necessary materials. 


B) The contractor may also undertake to supply the whole or part of the materials 
as well as his work. 

810586 Aile al gall oda GSi gi cas lentes gi LIS eal! oh ge guaio J glial) a 3 (Î — 
a alls Lily al gall osti gi Gay cabal LÌ Cai gall oda ud al IME «lee Gili Glico! gall 
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Article 586 — A) Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, cette matière doit être conforme aux spécificités 
convenues. A défaut d'un accord sur les spécificités, la matière doit répondre au but 
recherché. 

B) L'entrepreneur garantit les vices de cette matière qui sont difficiles à découvrir 
lors de la réception, conformément aux normes relatives à la garantie des vices de 
la chose vendue. 

Article 586 — A) When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, said materials shall be in compliance with the 
agreed specifications; if there is no agreement about the specifications, the materi- 
als shall satisfy the set purpose. 

B) The contractor shall guarantee the defects of said materials which could not be 
detected on taking over the work, in accordance with the provisions concerning 
warranty of a defect in the thing sold. 

23587 lee ibilal (à Jay gi Jidl pull «leali ala (yo desio aall alza cuils 13) (i — 
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Article 587 - A) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepre- 
neur est tenu de la conserver avec tout le soin d'un bon père de famille, d'observer 


258 


les règles de l'art en s'en servant, de rendre compte à l'auteur de la commande de 
l'emploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste. 


B) Si tout ou partie de la matiére en devient inutilisable par suite de sa négligence 
ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer à l'auteur 
de la commande la valeur de cette partie, ainsi que des dommages-intéréts, s'il y a 
lieu 

Article 587 - A) When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to preserve them with the care of a reasonable person, to use them with 
technical skill, to account to the master for their use in the work and return to him 
any such materials that remain. 


B) If the whole or part of the materials becomes unfit for use owing to the contrac- 
tor's neglect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the 
master the value thereof in addition to such compensation as may be due. 
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Article 588 - A) Si pendant l'exécution du travail certains défauts surviennent ou 
apparaissent dans la matière fournie par l'auteur de la commande, ou si d'autres 
facteurs interviennent prévenant l'exécution du travail dans des conditions appro- 
priées, l'entrepreneur doit en notifier immédiatement l'auteur de la commande. 


B) Si l'entrepreneur néglige de notifier, il sera responsable pour les conséquences 
de sa négligence. 


Article 588 - A) If during the execution of the work some defects arise or appear in 
the materials provided by the employer, or there are other factors preventing the 
execution of the work in appropriate conditions, the contractor shall immediately 
notify the employer. 
B) If the contractor neglects to notify, he shall be liable for the results of his negli- 
gence. 
Stili Cabal jal - Lit 

II. Obligations de l'entrepreneur 

II. Obligations of the Contractor 
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Article 589 - A) L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux condi- 
tions du contrat d'entreprise dans la période convenue. A défaut de conditions ou de 
période convenue, il est tenu de l'exécuter conformément aux usages, dans la pé- 


riode raisonnable exigée par la nature du travail et conformément à la coutume du 
métier. 
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B) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais les ouvriers, l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires 
pour l'exécution du travail. 


Article 589 - A) The contractor shall perform the work in accordance with the con- 
ditions of the contract within the set period; if there are no conditions or no set 
period, he shall be committed to achieve it in accordance with the accustomed 
principals, within the reasonable period required by the nature of the work and in 
compliance with the custom established for the trade. 


B) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the workers, the tools and accessory appliances 
necessary for the performance of the work. 
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Article 590 - A) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepre- 
neur l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire a la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer, par lettre enregistrée avec accusé de réception sans 
enveloppe, de revenir au mode régulier d'exécution durant un délai raisonnable 
qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode régulier ou 
convenu d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la résiliation du 
contrat, soit obtenir du tribunal de faire exécuter le travail aux frais du premier 
lorsque la nature du travail le permet. 


B) Il peut demander la résiliation du contrat sans sommation et sans fixation de 
délai lorsque la réparation des défauts d'exécution ou de la violation est impossible. 


C) Dans tous les cas, le juge peut refuser la demande en résiliation du contrat 
lorsque le défaut de l'exécution ou la violation du contrat ne diminue pas d'une 
manière importante la valeur du travail ou sa pertinence pour l'usage visé, des 
dommages-intérêts, s'il y a lieu. 

Article 590 - A) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him, by registered letter with acknowledgment of 
receipt without envelop, to adopt the proper manner of working, within a reasona- 
ble period fixed by him. If after the expiration of such a period the contractor fails 
to adopt the proper or agreed manner of working, the master may either demand 
resiliation of the contract or obtain the permission from the court to perform the 
works at the cost of the first contractor, provided that the nature of the work allows 
it. 
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B) He may ask for rescission of the contract without need of summon or determina- 
tion of a term when rectification of the defective manner of performance or of the 
violation is impossible 


B) In all cases, the judge may refuse the request for rescission of the contract if the 
defective manner of working or the violation of the contract does not tend to signif- 
icantly reduce the value of the work or its suitability for the use for is intended 
purpose to such compensation as may be due. 
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Article 591 — Lorsque l'entrepreneur diffère l'exécution ou l'achèvement de l'ou- 
vrage, de telle sorte qu'il n'est pas possible de prévoir s'il sera en mesure de 
l'achever pour l'époque convenue, adopte une attitude qui montre son intention de 
ne pas exécuter son obligation ou s'engage dans un acte qui rend l'exécution de 
cette obligation impossible, l'auteur de la commande peut se désister du contrat 
sans attendre le terme fixé pour la livraison. 


Article 591 - If the contractor is late in commencing the work or in completing it 
such as it would be highly improbable that he will be able to do it in the proper way 
and within the time limit fixed, if he adopts an attitude showing his intention not to 
execute his obligation or if he commits an act, which renders the execution of said 
obligation impossible the master may rescind the contract without having to wait 
until the time limit for delivery has fallen due. 
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Article 592 - Si, avant sa livraison à l'auteur de la commande, l'ouvrage périt ou se 
détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'entrepreneur ne peut 
réclamer ni la rémunération convenue ni le remboursement de ses dépenses, sauf si 
l'auteur de la commande a manqué à son devoir de recevoir l'ouvrage lors de la 
perte ou de la détérioration. 


Article 592 - When works are destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a 
force majeure before delivery to the master, the contractor has no claim either for 
the price of his work, or for reimbursement of his expenses, unless the master has 
not fulfilled his obligation of taking delivery of the work when the works are de- 
stroyed or deteriorate 
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Article 593 — A) Lorsque la matière est fournie par l'auteur de la commande et que 
l'ouvrage périt ou se détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure 
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avant sa livraison, l'auteur de la commande ne peut réclamer le prix de la matière, 
sauf si l'entrepreneur a manqué a son devoir de livrer l'ouvrage lors de la perte ou 
de la détérioration, et 4 moins qu'il ne prouve que la chose aurait péri ou se serait 
détériorée chez l'auteur de la commande si elle lui était livrée. 


B) La matières du travail est présumée fournie par l'auteur de la commande si ce 
dernier a payé son prix à l'entrepreneur ou a payé un acompte dans lequel ce prix 
est inclus. 


Article 593 — A) When the materials are supplied by the master, and the works are 
destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a force majeure before delivery, 
the master has no claim for the price of the supplied materials, unless the contractor 
has not fulfilled his obligation of delivering the work and if the contractor did not 
establish that the thing would have perished or would have been damaged with the 
employer if it had been delivered to him. 


B) The work materials shall be deemed provided by the master if the latter has paid 
its price to the contractor or has paid an account in which said price is included. 


dall cal cile pai - RG 
HI. Obligations de l'auteur de la commande 
HI. Obligation of the master 

81594 ci gli i du ads als cn cla agi Gi dadl Gale ce iii eal! Adi GIS 14) (Î — 
dda J gina dal SUA Ait aaa of Ilia ja «clit 

OS ball ui Callas gi J lel Gla ciel il heal) Gale asi ol gs all ail ll (i 
aide dl IS ol Lay aill i dii JA) 

Article 594 - A) Si l'exécution du travail exige que l'auteur de la commande entre- 


prenne un travail déterminé et il ne l'a pas accompli en temps approprié, l'entrepre- 
neur peut lui demander de l'accomplir dans un délai raisonnable qu'il fixe. 


B) Si le délai expire sans que l'auteur de la commande accomplisse son obligation, 
l'entrepreneur peut demander la résiliation du contrat et ce sans préjudice des 
dommages-intéréts, s'il y a lieu. 

Article 594 — A) If the execution of the work requires that the employer undertakes 
a determined work and he did not achieve it in due time, the contractor may entrust 
him to achieve it within a reasonable term he sets. 


B) If said term expires and the employer has not fulfilled his obligation, the con- 
tractor may ask for the termination of the contract without prejudice to his right of 
indemnity if due. 
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Article 595 —Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis à disposi- 
tion de l'auteur de la commande en le lui notifiant, celui-ci doit procéder à sa récep- 
tion, aussitôt qu'il le peut, selon la pratique suivie dans les affaires. S'il s'abstient 
sans juste motif de prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme reçu. 
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Article 595 —When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal with notifying him, the master shall take delivery as soon as possible 
in accordance with prevailing custom. When the master fails, without reasonable 
cause, to take delivery of the works, the works will be deemed to have been deliv- 
ered. 
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Article 596 — A) L'auteur de la commande peut refuser sa réception si les défauts 
de l'ouvrage ou la violation des clauses du contrat atteignent une telle limite au 
point qu'il ne répond pas au but visé, tenant compte de l'article 614. 


B) Si la violation n'atteint pas une telle gravité, l'auteur de la commande ne peut 
demander que de réduire du prix en proportion de la gravité des vices ou d'obliger 
l'entrepreneur d'effectuer les réparations dans un délai convenable qu'il lui fixe, si 
la réparation est possible et ne cause pas de préjudice ou ne nécessite pas des dé- 
penses excessives. 


C) Dans tous les cas, l'entrepreneur peut effectuer les réparations dans un délai 
convenable si la réparation est possible et ne cause pas de préjudice onéreux à l'au- 
teur de la commande. 


Article 596 — A) The master may abstain from taking delivery of the work if the 
defects in the work or the violation of the agreed conditions reach a limit, which 
makes said work fail to meet the intended purpose, taking into consideration article 
614. 


B) If the violation did not attain this degree of gravity the master has no alternative 
but to claim reduction of the price commensurately with the gravity of the viola- 
tion, or to force the contractor to carry out the repairs within a suitable time limit if 
it is possible to repair the work without incurring exorbitant expenses. 


C) In all cases, the contractor may carry out the repairs within a suitable time limit 
if the repairs are possible and do not cause onerous prejudicial on the master. 
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Article 597 — L'auteur de la commande ne peut invoquer les droits prévus par le 
précédent article s'il a causé les défauts en donnant des ordres contraires à l'opinion 
de l'entrepreneur ou de toute autre manière 


Article 597 - The master shall not invoke the rights provided for in the previous 
article, if he caused the defect whether by issuing orders against the opinion of the 
contractor or in any other way. 
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Article 598 — A) Lorsque l'ouvrage a été, la responsabilité de l'entrepreneur cesse 
pour ce qui concerne les défauts apparents et la violation des clauses du contrat, 
tenant compte de l'article 615. 

B) S'il s'agit de défauts cachés qui ont été constatés par l'auteur de la commande 
après la réception, il doit en informer l'entrepreneur, sinon il est considéré comme 
ayant accepté l'ouvrage. S'il a informé l'entrepreneur en temps approprié, l'article 
596 s'applique. 

Article 598 — A) When the works have been taken over de facto or de jure the con- 
tractor's responsibility is waived in respect of the defects which are apparent there- 
in and in respect of violation of the terms of the contract, taking into consideration 
article 615. 

B) If the defect were hidden and was spotted by the Master after the delivery, he 
shall have to report the same to the contractor, otherwise he will be deemed as hav- 
ing accepted the work. If the contractor was informed in due time, article 596 shall 
be applied. 
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Article 599 — La rémunération est due lors de la livraison de l'ouvrage, à moins de 
convention ou d'usage contraire. 

Article 599 - In the absence of a contrary agreement or custom the remuneration is 
payable upon delivery of the work. 
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Article 600 — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou si le prix est fixé sur la 
base d'un devis, l'entrepreneur peut demander le paiement en proportion de l'ou- 
vrage achevé après vérification et acceptation, à condition que la partie achevée 
soit distincte ou une proportion suffisamment importante par rapport à la totalité de 
l'ouvrage, à moins de convention contraire. 

B) Le paiement fait présumer la vérification et l'acceptation de la partie payée, a 
moins que le paiement ne soit un acompte ou d'un usage contraire. 

Article 600 — A) If the work consists of several parts or where the price has been 
fixed on the basis of the unit the contractor may receive a prorate of the price to the 
extent of the part of the work which has been completed after inspection and recep- 
tion, under the condition that the completed part is distinct or of adequate signifi- 
cance as compared with the totality of the work, unless there is an agreement oth- 
erwise. 
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B) It would be assumed that the inspection of the part the price of which has been 
paid has been carried out and accepted unless it is revealed that the payment was 
only on account or a contrary custom. 
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Article 601 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, il doit étre déterminé suivant la 
valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. 
Article 601 - When the price has not been fixed in advance, it must be calculated 
according to the value of the work and the expenses of the contractor. 
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Article 602 - Sans préjudice des dispositions de l'article 130, la hausse ou la baisse 
survenue dans les coûts du travail n'aura pas de conséquences sur l'étendue des 
obligations résultant du contrat. 
Article 602 - Without prejudice to the provisions of article 130, the increase or 
decrease in the costs of the work shall not influence the extend of the obligations 
set by the contract. 
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IV — La cession du contrat d'entreprise et Sous-entreprise 
IV — The assignment of the contract for work and the sub-contract 
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Article 603 - A) Aucune des deux contractants ne peut céder le contrat d'entreprise 
sans l'accord de l'autre partie, à moins d'une clause contraire dans le contrat. 

B) En cas de cession, le cédant remplace le cessionnaire dans ses droits et ses obli- 
gations. 

C) La cession n'a d'effet envers le tiers que si l'autre contractant n'en été informé 
par voie officielle ou que son accord a date certaine. 

Article 603 - A) Neither party to a contract may assign it except with the consent of 
the other party unless the contract contained a stipulation providing otherwise. 

B) Where an assignment has been made the assignee shall be subrogated in the 
rights and obligations of the assignor. 

C) The assignment shall not be effective on others unless it has been served formal- 
ly on the other contracting party, or where the latter's approval has an established 
date. 
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Article 604 - A) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, 4 un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas la prise en considération de la personne de l'entre- 
preneur. 


B) Toutefois, le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la 
commande, et il répond des actes de la sous-entreprise. 


Article 604 - A) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes that the person of the con- 
tractor is taken into consideration. 


B) However, the first contractor remains responsible to the master, and he is re- 
sponsible for the acts of the sub-contract. 
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Article 605 - A) Le sous-traitant et les ouvriers qui travaillent pour compte de l'en- 
trepreneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. 


B) L'action direct appartient également aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant 
de l'entrepreneur principal que de l'auteur de la commande jusqu'à concurrence des 
sommes dont ils sont débiteur. 


Article 605 - A) Sub-contractor and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. 


B) Workmen of sub-contractors likewise have the direct right of action against the 
main contractor and the master to the extent of such sums are due from him. 
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Article 606 - Le sous-traitant et les ouvriers susmentionnés ont un privilège sur les 
sommes dues à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant au moment de la saisie- 
arrêt. En cas de concurrence entre eux, ils reçoivent leurs droits au prorata des cré- 
ances dues à chacun d'eux,. 


Article 606 - The sub-contractor and the said workmen have a right of privilege on 
the sums due to the main contractor or to the sub-contractor. In case of competition 
between them, they are paid in proportion to the amount due to each of them. 
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V - Extinction de l'entreprise 
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Article 607 - Si le contrat d'entreprise prévoit que l'entrepreneur effectuera dans 
une limite de temps déterminé la maintenance d'une chose ou d'autres travaux re- 
nouvelés, le contrat prend fin quand cette limite de temps s'écoule. 


Article 607 - If the contract provides that the contractor shall undertake within a set 
time limit to maintain a thing or other renewed works, the contracting shall end up 
when said time limit elapses. 
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Article 608 — Le contrat d'entreprise prend fin lorsque l'exécution du travail con- 
venu devient impossible pour une cause indépendante de la volonté des deux par- 
ties contractantes. L'entrepreneur peut réclamer à l'auteur de la commande les dé- 
penses qu'il a effectuées et la rémunération qui lui est due, et ce dans les limites du 
profit réalisé par l'auteur de la commande. 


Article 608 - When the execution of the agreed work becomes impossible owing to 
a cause beyond the control of the two contracting parties, the contractor shall be 
entitled to claim from the master the fees he incurred and the remuneration due to 
him, within the limit of the profit achieved by the master. 
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Article 609 — A) Le contrat d'entreprise est dissous par le décès de l'entrepreneur si 
ses aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du 
contrat. 


B) Si les aptitudes personnelles de l'entrepreneur n'ont pas été prises en considéra- 
tion, et qu'il meurt, le contrat n'est pas dissous de plein droit mais l'auteur de la 
commande peut le résilier si les héritiers de l'entrepreneur n'offrent pas les gar- 
anties suffisantes pour la bonne exécution du contrat. 

Article 609 — A) A contract for work is dissolved by the death of the contractor if 
his personal skill was taken into account when the contract was concluded. 

B) If the personal skills of the contractor are not taken into account, and the con- 
tractor dies, the contract is not dissolved ipso facto, but the master may resiliate the 
contract, if the contractor's heirs do not offer sufficient guarantees for the due exe- 
cution of the contract. 
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Article 610 - A) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, ses héritiers ont droit a la valeur des travaux accomplis en plus de la valeur 
des matériaux laissés sur le lieu de l'ouvrage si elles sont utiles pour l'exécution du 
reste. 


B) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des autres matériaux préparés et des plans dont l'exécution a 
commencé. 


C) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 


Article 610 - A) When the contract is dissolved by the death of the contractor his 
heirs may claim the value of the work already done and expenses incurred for the 
execution of the work which has not been completed, to the extent of the benefit 
that he derives from such work and expenses. 


B) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the materials prepared and plans whose execution has been commenced. 


C) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Article 611 - A) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arrêter l'exécution, à condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 

B) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts dus à l'entrepreneur à 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Article 611 - A) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 

B) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. 
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Section II — Normes relatives aux contrats de bâtiments et de constructions 
Section II - Norms concerning contracts of buildings and constructions 
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Article 612 - A) Lorsqu'un contrat d'entreprise est conclu selon un devis d'estima- 
tion et qu'il apparaît au cours de l'exécution qu'il est nécessaire de dépasser sensi- 
blement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu d'en aviser im- 
médiatement l'auteur de commande en lui signalant l'augmentation escomptée du 
prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer le dépassement. 


B) Dans ce cas, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arréter l'e- 
xécution, a condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la val- 
eur des travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat, sans étre 
tenu de le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 


Article 612 - A) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the execution, that it 
will be necessary considerably to exceed the estimated price, the contractor is 
bound to notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated 
increase in price; if he fails to do so he forfeits his right to claim the increase. 


B) In this case, the master may rescind the contract and stop the work, provided 
that he does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done 
by him, estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable 
to compensate the contractor for the profit he would have realized if he had com- 
pleted the works. 
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Article 613 - Lorsque le contrat d'entreprise est conclu à un prix forfaitaire d'après 
un plan établi et convenu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut ré- 
clamer aucune augmentation de prix à cause de modifications ou d'additions appor- 
tées au plan, à moins que ces modifications ou additions ne soient dues à l'auteur 
de la commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur prix convenu avec 
l'entrepreneur. 


Article 613 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
established and agreed with the master, the contractor has no claim to an increase 
of price for modifications and additions made to the plan, unless such modifica- 
tions or additions are due to the master, or have been authorized by the master and 
the price thereof agreed with the contractor. 
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Article 614 - Si un batiment ou une construction ont été faits sur une terre propriété 
de l'auteur de la commande et qu'elle comporte des défauts importants qui at- 
teignent la limite prévue l'alinéa premier de d'article 596et dont l'enlèvement pré- 
senterait des inconvénients excessifs, l'auteur de la commande ne peut demander 
que la réduction de la rémunération de l'entrepreneur ou l'obliger a les réparer con- 
formément à l'alinéa 2 de l'article mentionné, et ce sans préjudice du droit de l'au- 
teur de la commande a des dommages-intérèts, s'il y a lieu. 


Article 614 - If a building or a construction is set on a land owned by the employer 
and if I suffers important defects reaching the limit provided for in first paragraph 
of article 596, and if its destroying shall result in severe damages, then the employ- 
er shall only ask for reducing the remuneration of the contractor or compelling him 
to adjustment in accordance with paragraph (2) of the mentioned article, without 
prejudice to the right of the employer for an indemnity if such indemnity is due. 
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Article 615 - A) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement de la de- 
struction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres 
ouvrages permanents, et ce pendant dix ans à partir de la date de la fin de la con- 
struction ou de l'ouvrage, tenant compte des articles suivants. 


B) S'il est prouvé que les bâtiments et les constructions sont destinées, dans l'inten- 
tion des parties, à durer moins de dix ans, la garantie ne couvre que la durée pro- 
Jetée. 

C) La garantie s'étend à la destruction qui proviendrait des vices du sol même ou 
que l'auteur de la commande aurait autorisé les constructions ou les ouvrages dé- 
fectueux. Elle s'étend aussi aux défauts qui existent dans les constructions et ou- 
vrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage 

Article 615 - A) The architect and contractor are jointly and severally responsible 
for the total or partial demolition of constructions or other permanent works erected 
by them, for a period of ten years from the date of the completion of the construc- 
tion or work, taking into consideration the following articles. 

B) If the constructions were intended by the parties to last for less than ten years, 
the warranty shall apply for the intended period. 
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C) The warranty extends even to destruction due to a defect in the ground itself, 
and even if the master authorized the erection of the defective construction. It ex- 
tends also to defects in constructions and erections which endanger the solidity and 
security of the works. 
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Article 616 — A) L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ou- 
vrage ou une partie des plans ne répond que des vices provenant de ses plans, et 
non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. 


B) Si l'auteur de la commande le charge de superviser l'exécution ou une partie de 
l'exécution, il répond aussi des vices qui résultent de la manière d'exécuter ce dont 
il a la charge de supervision. 


Article 616 — A) An architect who only undertakes to prepare the plans or part of it 
is responsible only for defects resulting from his plans, but not for the defects 
which were due to the method of the executing. 


B) If the master entrusted him with the supervision of the execution or part of it, he 
is also responsible for the defects which were due to the method of the executing of 
what he is charged to supervise. 
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Article 617 — A) L'entrepreneur n'est responsable que des vices résultant de l'e- 
xécution, et non pas des vices provenant de l'erreur dans l'établissement des plans, 
à moins que ces défauts ne soient visibles. 


B) Toutefois, l'entrepreneur est responsable des défauts des plans si l'architecte qui 
a établi ces plans dépend de lui. 

Article 617 — A) The contractor shall not be responsible except of the defects 
which occur in the execution but not for the defects which resulted from a fault in 
preparation of the designs, unless these defects are visible. 

B) The contractor is responsible for the defects in design if the architect who put 
this design is under his control. 
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Article 618 — L'architecte et l'entrepreneur sont responsables solidairement si cha- 
cun d'eux est responsable des défauts affectant l'ouvrage. 

Article 618 —Both the architect and the contractor shall be jointly responsible if 
each one of them was responsible for any defects that took place in the work. 
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Article 619 - Les actions en garantie contre l'architecte et l'entrepreneur ne sont pas 
recevables après trois ans a partir de la survenance de la destruction ou de la dé- 
couverte du défaut de l'ouvrage. 


Article 619 - Actions on the warranties against the architect and the contractor to 
shall not be heard after three years from the date of the destruction of the works or 
the discovery of the defect. 
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Article 620 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant a l'architecte et a l'entrepreneur. 


Article 620 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 


Codice civile dello Yemen, 2002' 
2002 (al iau y siläll 
À] glial! sic 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
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Article 874 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à 
exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que 
l'autre partie, l'auteur de la commande, s'engage à lui payer, que l'auteur de la 
commande ait fourni la matière nécessaire pour le travail ou que l'entrepreneur ait 
fourni la matière en méme temps que le travail. 


Article 874 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration which the 
other contracting party undertakes to pay, whether the master of the work may be 
responsible for the supply of materials necessary for the performance of the work, 
or the contractor may also undertake to supply the materials as well as his work. 


Legge 14 del 2002 promulgata il 10 aprile 2002. Entrata in vigore fin dalla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale. Testo arabo in: www.sanaalawyers.org/htmltonuke. php?filnavn=html/ 
yemleg/3-18.htm. Le disposizioni di questa legge relativa al contratto di impresa riprendono gli ar- 
ticoli 846 e 868 della legge 16 del 1983, che promulgano il quarto libro del codice civile yemenita, 
e gli articoli 881-911 della legge 19 del 1992 relative al codice civile. Questo codice si ispira prin- 
cipalmente alle disposizioni del codice civile giordano di cui riproduciamo qui la traduzione fran- 
cese ed inglese effettuando le modifiche necessarie. 
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Section I — Obligations de l'entrepreneur 


Section I — Obligation of the contractor 
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Article 875 - Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de veiller à sa conservation, d'observer les règles de l'art en s'en servant, de 
rendre compte à l'auteur de la commande de l'emploi qu'il en a fait et de lui en 
restituer le reste. L'entrepreneur répond des détériorations ou des pertes par suite de 
l'insuffisance de sa capacité professionnelle, de sa faute, de sa négligence, ou de 
son omission. 


Article 875 - When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to care for their preservation, to use them with technical skill, to account to 
the master for their use in the work and return to him any such materials that re- 
main. The contractor is responsible for the deterioration or loss owing to lack of 
technical skill, his fault, his negligence or his omission. 
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Article 876 - Si l'entrepreneur s'oblige a fournir la matière nécessaire pour le trav- 
ail, il répond de la bonne qualité de cette matière et ses descriptions conformément 
au contrat et doit les garantir envers l'auteur de la commande. 


Article 876 - When the contractor undertakes to supply the materials necessary for 
the work, he is responsible for their good quality and descriptions according to the 
contract and warrants them to the master. 
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Article 877 — Dans tous les cas, l'entrepreneur doit apporter à ses frais les maté- 
riaux accessoires habituelles nécessaires pour l'exécution du travail, en tenant 
compte des clauses du contrat et de l'usage professionnel. 


Article 877 - The contractor shall provide, at his own expense, usual accessory 
materials necessary for the performance of the work, taking into consideration the 
conditions of the contract and the trade custom. 
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Article 878 — L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux conditions 
du contrat. Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire à la convention, l'auteur de la 
commande peut demander la résiliation du contrat immédiatement lorsque la répa- 
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ration de l'ouvrage est impossible. Si la réparation est possible, l'auteur de la com- 
mande peut demander de l'entrepreneur de se conformer aux conditions du contrat 
et de le réparer durant un délai raisonnable. Passé ce délai sans que la réparation 
soit faite, il peut demander au tribunal soit de résilier le contrat, soit de l'autoriser à 
confier le travail 4 un autre entrepreneur pour compléter l'ouvrage aux frais du 
premier. 


Article 878 — The contractor shall perform the work in accordance with the condi- 
tions of the contract. If it is established that the contractor is performing the work 
in a manner that is defective or contrary to the agreement, the master may ask for 
the resiliation of the contract immediately when rectification of the work is impos- 
sible. If the rectification is possible, the master may ask from the contractor to per- 
form it in accordance with the conditions of the contract, within a reasonable peri- 
od fixed by him. If after the expiration of such a period the rectification was not 
performed, the master may demand to the court either to resiliate the contract or to 
permit him the handing over the work to another contractor to complete it at the 
cost of the first contractor. 
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Article 879 — Un architecte peut ètre chargé d'établir les plans avec ou sans surveil- 
lance de son exécution par l'entrepreneur. S'il s'occupe uniquement d'établir les 
plans il ne répond que des vices provenant de ses plans. 


Article 879 - An architect can be charged to prepare the plans with or without be- 
ing entrusted with the supervision of their execution by the contractor. If he only 
undertakes to prepare the plans, he is responsible only for defects resulting from his 
plans. 
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Article 880 - L'architecte et l'entrepreneur ne doivent pas faire ou participer à des 
travaux de constructions immobilières ou autres ouvrages défectueux, méme si le 
défaut proviendrait des vices du sol ou avec l'autorisation de l'auteur de la com- 
mande, pouvant provoquer un défaut dangereux ou une destruction totale ou par- 
tielle. S'ils le font, ils répondent envers autrui des dommages qui en résultent. L'au- 
teur de la commande y répond conjointement s'il était au courant du défaut ou l'a 
autorisé. 


Article 880 - The architect and the contractor must not make or participate in de- 
fective constructions or other works, even if failure is due to a defect in the ground 
itself, or with the authorization of the master, capable to provoke a dangerous fail- 
ure or a total or partial demolition. If they do, they are jointly responsible towards 
others of the resulting damages. The master is also jointly responsible if he knew 
about the defect or authorized it. 
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Article 881 - L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement des défauts 
dangereux ou de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions im- 
mobilières ou des autres ouvrages permanents, et ce alors méme cela proviendrait 
des vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les construc- 
tions défectueuses. Le défaut est considéré dangereux s'il menace la solidité et la 
sécurité de l'ouvrage. La garantie dure selon l'usage de la solidité de la construc- 
tion. À défaut d'usage ou d'accord sur la durée de la solidité, la garantie est de dix 
ans à partir de la date de la livraison de l'ouvrage à l'auteur de la commande, à 
moins d'un accord que les constructions soient destinées à durer moins de dix ans. 
La garantie couvre alors la durée convenue. Est nulle toute clause tendant à exclure 
ou à limiter la garantie incombant à l'architecte et à l'entrepreneur. 


Article 881 - 1) The architect and contractor are jointly and severally for the dan- 
gerous failure or the total or partial demolition of constructions or other permanent 
works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the ground 
itself, and even if the master authorized the erection of the defective construction. 
A failure is considered dangerous if it endangers the solidity and security of the 
works. A guarantee extends according to the custom of the solidity of the construc- 
tion. In lack of custom or agreement on the length of the solidity, the guarantee is 
of ten years from the date of delivery of the works to the master, unless an agree- 
ment that the constructions were to last for less than ten years. In this case, the 
guarantee covers the agreed length. Any clause tending to exclude or restrict the 
warranty of the architect and the contractor is void. 
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Section II — Obligations de l'auteur de la commande 
Section II — Obligations of the master 
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Article 882 - Dès l'ouvrage est terminé et mis a disposition de l'auteur de la com- 
mande, celui-ci doit procéder à sa réception, selon l'usage. Si, malgré la sommation 
qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif de prendre 
livraison, l'ouvrage est considéré comme recu. 
Article 882 - When the works are completed and placed at the master's disposal, he 
shall take delivery in accordance with the custom. When the master, in spite of 
being formally summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the 
works, the works will be deemed to have been delivered to him. 
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Article 883 — L'auteur de la commande doit payer l'entrepreneur selon l'accord ou 
la coutume. A défaut, la rémunération est répartie en trois tranches, au début du 
travail, à son milieu et lors de la réception. 


Article 883 — The master must pay the contractor according of the contract or the 
custom. If not, the remuneration is divided in three parts, in the beginning of the 
work, in its middle and upon its reception. 
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Article 884 — Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un devis, qu'il est néces- 
saire pour l'exécution du plan convenu de dépasser le devis, que l'entrepreneur a 
signalé a l'auteur de commande l'augmentation escomptée des unités en temps ap- 
proprié, que l'auteur de la commande a donné son accord ou gardé le silence, il doit 
payer le dépassement du devis. 


Article 884 — When a contract is concluded in accordance with an estimate drawn 
up on a unit price basis, that it will be necessary for the agreed plan to exceed the 
estimated price, that the contractor notified the master the anticipated increase in 
price in the appropriated time, that the master agreed or kept silent, he must pay the 
excess of the estimate price. 

ill GB eal! a) JL Lagan ppeceill Qi teca Lal calda gli ga BILI Gf cui DI - 885 sala 
ciali Lag D Gay 3 polls Jae YI (ys o jail La dadi J gli cli a 

Article 885 — S'il apparaît est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser con- 
sidérablement les unités, l'auteur de la commande peut arrêter l'exécution, à condi- 
tion de rembourser à l'entrepreneur la valeur des travaux exécutés, estimée con- 
formément aux clauses du contrat. 


Article 885 — When the estimated excess in the unities for the execution of the 
plans is considerable, the master may stop the work, provided that he pays the con- 
tractor for the cost of the work done by him, estimated in accordance with the 
terms of the contract. 
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Article 886 - Lorsque le contrat est conclu a un prix forfaitaire d'aprés un plan con- 
venu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune aug- 
mentation de prix alors méme que des modifications ou des additions auraient été 
apportées au plan, à moins qu'elles ne soient dues à une faute de l'auteur de la 
commande ou qu'elles n'aient été autorisées par lui. 

Article 886 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price, even if 
modifications and additions are made to the plan, unless such modifications or 
additions are due to the fault of the master, or have been authorized by the master. 
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Article 887 - L'entrepreneur ne peut se prévaloir de la hausse survenue dans les 
prix des matières premières, de la main-d'œuvre ou de toutes autres dépenses pour 
réclamer une augmentation du prix, à moins que, par suite d'événements excep- 
tionnels, qui ont un caractère général, l'équilibre économique entre les obligations 
respectives de l'auteur de la commande et de l'entrepreneur s'effondre, et que le 
juge l'admet conformément à l'article 211. Dans ce cas, le juge peut prononcer la 
résiliation du contrat à la demande d'une des deux parties. 


Article 887 - The contractor has no claim to an increase of price on the grounds of 
an increase in the price of raw materials, labour or any other item of expenditure, 
unless as a result of exceptional events of a general character the economic equilib- 
rium between the respective obligations of the master and of the contractor breaks 
down, and the judge admits it according to article 211. In these cases, the judge 
may order the resiliation of the contract on the request of one of the parties. 
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Article 888 - Si la rémunération n'a pas été fixée par les parties et que le travail a 
été exécuté, elle sera fixée selon l'équivalent de la valeur du travail et des dépenses 
lors de l'exécution du travail. 


Article 888 - When the remuneration has not been fixed by the parties, and the 
work has been performed, it will be fixed according to the quantum meruit of the 
work and the expenses at the time of the execution of the contract. 
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Article 889 - 1) L'auteur de la commande doit payer à l'architecte un salaire distinct 
pour la confection du plan et devis et à un autre pour la direction des travaux. Si 
ces salaires ne sont pas fixés par le contrat, ils seront déterminés d'après l'usage. 
Toutefois, si le travail n'est pas exécuté d'après les plans établis par l'architecte, 
celui-ci aura droit à un salaire pour la confection du plan conformément à l'accord, 
ou un salaire d'équivalence. 


Article 889 — The master must pay to the architect a separate fee for the preparation 
of the plans and specifications and another for the supervision of the work. If these 
fees are not specified in the contract, they shall be fixed according to prevailing 
custom. If, however, the work is not completed in conformity with the plans pre- 
pared by the architect, he shall be paid for the preparation of the plans according to 
the contract or to the quantum meruit. 


277 


AÍ J sie ol) Jaall J glial! stu} - All e jan 
Section III — Cession du travail par l'entrepreneur a un sous-traitant 
Section III — Cession of the work by the contractor to a sub-contractor 
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Article 890 - L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en partie, 


à un sous-traitant, s'il n'en est pas empêché par une clause du contrat ou si ses apti- 
tudes personnelles ne sont pas prise en considération dans l'exécution du travail. 


Article 890 - A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless his personal skill is taken into consideration in the execution of 
the work. 
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Article 891 - 1) Si l'entrepreneur confie l'exécution du travail, en tout ou en partie, 
à un sous-traitant, le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de 
la commande des actes du sous-traitant. 


Article 891 — If a contractor entrusts the execution of the whole or part of the work 
to a sub-contractor, the first contractor remains responsible to the master for the 
acts of the sub-contractor. 
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Section IV - Extinction de l'entreprise 

Section IV - The end of a contract for work 
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Article 892 - L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement de 
l'ouvrage, dénoncer le contrat s'il y a une raison qui empéche la réalisation de l'in- 
térét recherché par l'auteur de la commande, 4 condition de dédommager l'entre- 
preneur de toutes les dépenses et des travaux qu'il a accomplis conformément aux 
clauses du contrat et de le compenser pour les dommages subis. 


Article 892 - A master may terminate the contract at any time before the comple- 
tion of the works, if there is a reason which prevents the realization of the interests 
researched by the master, provided that he compensates the contractor for all ex- 
penses and for the work that he has done according to the clauses of the contract, 
and compensate him for the incurred damages. 
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Article 893 — Le contrat d'entreprise prend fin si l'exécution du travail qui en fait 
l'objet devient impossible. 


Article 893 — A contract for work comes to an end if the performance of the work 
for which the contract was concluded becomes impossible. 
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Article 894 — Si la matière périt par suite d'un cas fortuit avant son utilisation dans 
l'ouvrage objet du contrat d'entreprise, la perte est à la charge de celle des parties 
qui l'a fournie, qu'il soit l'entrepreneur ou l'auteur de la commande, à moins que 
l'auteur de la commande l'ait livrée à l'entrepreneur en le portant garant ou en le 
chargeant de la conserver, ou que l'entrepreneur en soit garant selon l'usage. Si 
l'ouvrage objet du contrat après l'avoir faite périt avant sa livraison à l'auteur de la 
commande, l'entrepreneur ne peut réclamer à l'auteur de la commande ni son 
salaire ni ses dépenses à moins qu'il ne l'ait mis en demeure de prendre livraison de 
l'ouvrage et ne l'a pas fait, ou si l'ouvrage a péri par la faute de l'auteur de la com- 
mande ou à cause du vice de la matière fournie par lui. L'entrepreneur peut dans ce 
cas réclamer sa rémunération et ses dépenses ainsi que des dommages-intérêts, s'il 
y a lieu. 


Article 894 - When the materials are destroyed by a fortuitous event, before using 
it in the work object of the contract, the loss falls on the party who supplied them, 
either the contractor of the master, unless the master delivered them to the contrac- 
tor, ask him to guarantee them or to save them, or the contractor is guarantor of 
them according to the usage. If the work object of the contract after having been 
executed is destroyed before being delivered to the master, the contractor cannot 
claim neither his remuneration nor expenses, unless the master is formally sum- 
moned to take delivery of the works but he failed to his obligation, or the works are 
destroyed by the fault of the master or by reason of a defect in the materials sup- 
plied by him, The contractor may in this case claim for his remuneration and ex- 
penses in addition to such compensation as may be due. 
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Article 895 - Le contrat d'entreprise est dissous par le décés de l'entrepreneur si ses 
aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du con- 
trat. Dans le cas contraire, les héritiers de l'entrepreneur peuvent compléter l'exécu- 
tion de l'ouvrage s'ils en ont la capacité. Si l'un d'eux est mineur, il ne sera associé a 
eux que s'il y a intérét. 

Article 895 - A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his 
personal skill was taken into account when the contract was concluded. If such 
personal skill was not taken into account, the contractor's heirs may complete the 
execution of the work if they have the capacity. Of one of the heirs is minor, he 
will not be associated to them unless he has interest. 
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Article 896 - En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepreneur, 
l'auteur de la commande doit payer a ses héritiers la valeur des travaux accomplis 
et des dépenses effectuées en vue de l'exécution du reste, et ce dans la mesure où 
ces travaux et ces dépenses lui sont utiles. L'auteur de la commande peut, de son 
côté, demander la remise, moyennant une indemnité équitable, des matériaux 
préparés et des plans dont l'exécution a commencé, tenant en considération l'in- 
térêts des héritiers. 

Article 896 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, the 
master must pay to the his heirs the value of the work already done and expenses 
incurred for the execution of the work which has not been completed, to the extent 
of the benefit that he derives from such work and expenses. The master may, on the 
other hand, demand delivery, against payment of a fair price, of the other materials 
prepared and plans whose execution has been commenced, taking into considera- 
tion the interests of the heirs. 


Codice civile del Qatar, 2004' 
2004 328 ål sal pad o sii 
i—i 
Contrat d'entreprise 
Contracts for Work 
Al iali dalai del sill JN ill 
Section I— Normes générales du contrat d'entreprise 
Section I— General norms concerning the contract for work 
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Article 682 - Par le contrat d'entreprise, l'une des parties s'oblige à exécuter un 


ouvrage ou à accomplir un travail pour l'autre partie moyennant une rémunération 
sans étre dépendant de cette partie ou son représentant. 

Article 682 - By a contract for work one of the contracting parties undertakes to do 
a piece of work or to perform a service in consideration of remuneration without 
being dependent of said party or his representative. 





Legge 22 del 2004 promulgata il 30 giugno 2004. Non indica la data di entrata in vigore. Testo 
arabo in: www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2626. 
Questo codice riprende principalmente le disposizioni del codice civile giordano di cui riprodu- 
ciamo qui la traduzione francese ed inglese effettuando le modifiche necessarie. 
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darli alga ansi Yo 
I- Forniture des matières 
I- Supply of materials 
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Article 683 - 1) L'entrepreneur peut s'engager à exécuter le travail convenu, à 
charge par l’auteur de la commande de fournir la matière nécessaire. 


2) Il peut aussi s'engager à fournir tout ou partie de la matière en même temps que 
le travail. 


Article 683 - 1) The contractor may undertake to supply his work only, the master 
of the work being responsible for the supply of the necessary materials. 


2) The contractor may also undertake to supply the whole or part of the materials 
as well as his work. 
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Article 684 — 1) Si l'entrepreneur s'oblige à fournir tout ou partie de la matière qui 
constitue l'objet de son travail, cette matière doit étre conforme aux spécificités 
convenues. A défaut d'un accord sur les spécificités, la matière doit répondre au but 
recherché. 


2) L'entrepreneur garantit les vices de cette matière conformément aux normes 
relatives à la garantie des vices de la chose vendue. 


Article 684 — 1) When the contractor undertakes to supply the whole or part of the 
materials to be used in the work, said materials shall be in compliance with the 
agreed specifications; if there is no agreement about the specifications, the materi- 
als shall satisfy the set purpose. 


2) The contractor shall guarantee the defects of said materials pursuant to the pro- 
visions pertaining to the guarantee of the defect in the sold. 
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Article 685 - 1) Si la matière est fournie par l'auteur de la commande l'entrepreneur 
est tenu de la conserver avec tout le soin d'un bon père de famille, d'observer les 
règle professionelles en s'en servant, de rendre compte a l'auteur de la commande 
de l'emploi qu'il en a fait et de lui en restituer le reste ainsi que des dommages- 
intérêts, s'il y a lieu. 
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2) Si tout ou partie de la matiére en devient inutilisable par suite de sa négligence 
ou de l'insuffisance de sa capacité professionnelle, il est tenu de restituer a l'auteur 
de la commande la valeur de cette partie. 


Article 685 - 1) When the materials are supplied by the master, the contractor is 
bound to preserve them with the care of a reasonable person, to use them with 
technical skill, to account to the master for their use in the work and return to him 
any such materials that remain. 


If the whole or part of the materials becomes unfit for use owing to the contractor's 
neglect or lack of professional skill, the contractor is bound to refund to the master 
the value thereof in addition to such compensation as may be due. 
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Article 686 - 1) Si pendant l'exécution du travail certains défauts surviennent ou 
apparaissent dans la matière fournie par l'auteur de la commande, ou si d'autres 
facteurs interviennent prévenant l'exécution du travail dans des conditions appro- 
priées, l'entrepreneur doit en notifier immédiatement l'auteur de la commande. 


2) Si l'entrepreneur néglige de notifier, il sera responsable pour les conséquences 
de sa négligence. 


Article 686 - 1) If during the execution of the work some defects arise or appear in 
the materials provided by the employer, or there are other factors preventing the 
execution of the work in appropriate conditions, the contractor shall immediately 
notify the employer. 


2) If the contractor neglects to notify, he shall be liable for the results of his negli- 
gence. 
Stili tel jill - Liù 

II. Obligations de l'entrepreneur 

II. Obligations of the Contractor 
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Article 687 - 1) L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage conformément aux condi- 
tions du contrat d'enbtreprise dans la période convenue. À défaut de conditions ou 
de période convenue, il est tenu de l'exécuter conformément aux usages, dans la 


période raisonnable exigée par la nature du travail et conformément à la coutume 
du métier. 


2) L'entrepreneur doit, à défaut de convention ou d'usage professionnel contraire, 
apporter à ses frais les ouvriers, l'outillage et les fournitures accessoires nécessaires 
pour l'exécution du travail. 
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Article 687 - 1) The contractor shall perform the work in accordance with the con- 
ditions of the contract within the set period; if there are no conditions or no set 
period, he shall be committed to achieve it in accordance with the accustomed 
principals, within the reasonable period required by the nature of the work and in 
compliance with the custom established for the trade. 


2) In the absence of an agreement or trade custom to the contrary, the contractor 
shall provide, at his own expense, the workers, the tools and accessory appliances 
necessary for the performance of the work. 
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Article 688 - 1) Si, au cours de l'exécution du travail, il est établi que l'entrepreneur 
l'exécute d'une manière défectueuse ou contraire a la convention, l'auteur de la 
commande peut le sommer de revenir au mode régulier d'exécution durant un délai 
raisonnable qu'il lui fixe. Passé ce délai sans que l'entrepreneur revienne au mode 
régulier ou convenu d'exécution, l'auteur de la commande peut, soit demander la 
résiliation du contrat, soit obtenir du tribunal de faire exécuter le travail aux frais 
du premier lorsque la nature du travail le permet. 


2) Il peut demander la résiliation du contrat sans sommation et sans fixation de 
délai lorsque la réparation des défauts d'exécution ou de la violation est impossible. 


3) Dans tous les cas, le juge peut refuser la demande en résiliation du contrat 
lorsque le défaut ne diminue pas d'une manière importante la valeur du travail ou sa 
pertinence pour l'usage visé, des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 

Article 688 - 1) If, in the course of execution, it is established that the contractor is 
performing the work in a manner that is defective or contrary to the agreement, the 
master may formally summon him to adopt the proper manner of working, within a 
reasonable period fixed by him. If after the expiration of such a period the contrac- 
tor fails to adopt the proper or agreed manner of working, the master may either 
demand resiliation of the contract or obtain the permission from the court to per- 
form the works at the cost of the first contractor, provided that the nature of the 
work allows it. 


2) He may ask for rescission of the contract without need of summon or determina- 
tion of a term when rectification of the defective manner of performance or of the 
violation is impossible 

2) In all cases, the judge may refuse the request for rescission of the contract if the 
defective manner of working does not tend to significantly reduce the value of the 
work or its suitability for the use for is intended purpose to such compensation as 
may be due. 
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Article 689 — Lorsque l'entrepreneur diffère l'exécution ou l'achèvement de l'ou- 
vrage, de telle sorte qu'il n'est pas possible de prévoir s'il sera en mesure de 
l'achever pour l'époque convenue, adopte une attitude qui montre son intention de 
ne pas exécuter son obligation ou s'engage dans un acte qui rend l'exécution de 
cette obligation impossible, l'auteur de la commande peut se désister du contrat 
sans attendre le terme fixé pour la livraison. 


Article 689 - If the contractor is late in commencing the work or in completing it 
such as it would be highly improbable that he will be able to do it in the proper way 
and within the time limit fixed, if he adopts an attitude showing his intention not to 
execute his obligation or if he commits an act, which renders the execution of said 
obligation impossible the master may rescind the contract without having to wait 
until the time limit for delivery has fallen due. 

Jall pali ehall i alai di aliai ol galas Goals Gas Call gi eill lla 13) - 690 saldi 
Sie citi si AGM Cady eal Gy GS al Le gai (Gall dl gall Lady Vig Ale Gili al Cally of 
darli plats dal jl 

Article 690 - Si, avant sa livraison a l'auteur de la commande, l'ouvrage périt ou se 
détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'entrepreneur ne peut 
réclamer ni la rémunération convenue ni le prix de la matière qu'il a fournie, sauf si 
l'auteur de la commande a manqué à son devoir de recevoir l'ouvrage lors de la 
perte ou de la détérioration. 


Article 690 - When works are destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a 
force majeure before delivery to the master, the contractor has no claim either for 
the price of his work, or for reimbursement of the supplied materials, unless the 
master has not fulfilled his obligation of taking delivery of the work when the 
works are destroyed or deteriorate 
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Article 691 — 1) Lorsque la matière est fournie par l'auteur de la commande et que 
l'ouvrage périt ou se détériore par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure 
avant sa livraison, l'auteur de la commande ne peut réclamer le prix de la matière, 
sauf si l'entrepreneur a manqué à son devoir de livrer l'ouvrage lors de la perte ou 
de la détérioration, et à moins qu'il ne prouve que la chose aurait péri ou se serait 
détériorée chez l'auteur de la commande si elle lui était livrée. 


2) La matières du travail est présumée fournie par l'auteur de la commande si ce 
dernier a payé son prix à l'entrepreneur ou a payé un acompte dans lequel ce prix 
est inclus. 
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Article 691 — 1) When the materials are supplied by the master, and the works are 
destroyed or deteriorated by a fortuitous event or a force majeure before delivery, 
the master has no claim for the price of the supplied materials, unless the contractor 
has not fulfilled his obligation of delivering the work and if the contractor did not 
establish that the thing would have perished or would have been damaged with the 
employer if it had been delivered to him. 


2) The work materials shall be deemed provided by the master if the latter has paid 
its price to the contractor or has paid an account in which said price is included. 


dall 1) abel yall - ti 
HI. Obligations de l'auteur de la commande 
IL. Obligation of the master 
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Article 692 - 1) Si l'exécution du travail exige que l'auteur de la commande entre- 
prenne un travail déterminé et il ne l'a pas accompli en temps approprié, l'entrepre- 
neur peut lui demander de l'accomplir dans un délai raisonnable qu'il fixe. 


2) Si le délai expire sans que l'auteur de la commande accomplisse son obligation, 
l'entrepreneur peut demander la résiliation du contrat et ce sans préjudice des 
dommages-intéréts, s'il y a lieu. 

Article 692 — 1) If the execution of the work requires that the employer undertakes 
a determined work and he did not achieve it in due time, the contractor may entrust 
him to achieve it within a reasonable term he sets. 


2) If said term expires and the employer has not fulfilled his obligation, the con- 
tractor may ask for the termination of the contract without prejudice to his right of 
indemnity if due. 
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Article 693 —Dès que l'entrepreneur aura terminé l'ouvrage et l'aura mis a disposi- 
tion de l'auteur de la commande en le lui notifiant, celui-ci doit procéder, aussitôt 
qu'il le peut, à sa réception, selon la pratique suivie dans les affaires. Si, malgré la 
sommation qui lui en est faite par les voies légales, il s'abstient sans juste motif de 
prendre livraison, l'ouvrage est considéré comme recu. 


Article 693 —When the contractor completes the works and places them at the mas- 
ter's disposal with notifying him, the master shall, as soon as possible, take delivery 
in accordance with prevailing custom. When the master, in spite of being formally 
summoned, fails, without reasonable cause, to take delivery of the works, the 
works will be deemed to have been delivered to him. 
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Article 694 — 1) L'auteur de la commande peut refuser sa réception si les défauts de 
l'ouvrage ou la violation des clauses du contrat atteignent une telle limite au point 
qu'il ne répond pas au but visé. 


2) Si la violation n'atteint pas une telle gravité, l'auteur de la commande ne peut 
demander que de réduire du prix en proportion de la gravité des vices ou de la vio- 
lation, ou d'obliger l'entrepreneur d'effectuer les réparations dans un délai convena- 
ble qu'il lui fixe, si la réparation est possible et ne cause pas de préjudice ou ne 
nécessite pas des dépenses excessives. 


3) Dans tous les cas, l'entrepreneur peut effectuer les réparations dans un délai con- 
venable si la réparation est possible et ne cause pas de préjudice onéreux à l'auteur 
de la commande. 


Article 694 — 1) The master may abstain from taking delivery of the work if the 
defects in the work or the violation of the agreed conditions reach a limit, which 
makes said work fail to meet the intended purpose 


2) If the violation did not attain this degree of gravity the master has no alternative 
but to claim reduction of the price commensurately with the gravity of the viola- 
tion, or to force the contractor to carry out the repairs within a suitable time limit if 
it is possible to repair the work without incurring exorbitant expenses. 


3) In all cases, the contractor may carry out the repairs within a suitable time limit 
if the repairs are possible and do not cause onerous prejudicial on the master. 
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Article 695 — L'auteur de la commande ne peut invoquer les droits prévus par le 
précédent article s'il a causé les défauts en donnant des ordres contraires à l'opinion 
de l'entrepreneur ou de toute autre manière 

Article 695 - The master shall not invoke the rights provided for in the previous 
article, if he caused the defect whether by issuing orders against the opinion of the 
contractor or in any other way. 
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Article 696 — 1) Lorsque l'ouvrage a été recu de facto ou de jure, la responsabilité 
de l'entrepreneur cesse pour ce qui concerne les défauts apparents et la violation 
des clauses du contrat. 
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2) S'il s'agit de défauts cachés qui ont été constatés par l'auteur de la commande 
après la réception, il doit en informer l'entrepreneur selon l'usage du métier, sinon il 
est considéré comme ayant accepté l'ouvrage. 


Article 696 — 1) When the works have been taken over de facto or de jure the con- 
tractor's responsibility is waived in respect of the defects which are apparent there- 
in and in respect of violation of the terms of the contract. 


2) If the defect was hidden and was spotted by the Master after the delivery, he 
shall have to report the same to the contractor taking into consideration the custom 
of the work; otherwise he will be deemed as having accepted the work. 
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Article 697 — L'auteur de la commande doit payer la rémunération de l'entrepreneur 
lors de la livraison de l'ouvrage, à moins de convention ou d'usage contraire. 


Article 697 - In the absence of a contrary agreement or custom the master must pay 
the remuneration of the contractor upon delivery of the work. 
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Article 698 — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces distinctes ou si le prix est 
fixé sur la base d'un devis, chaque contractant peut demander que la vérification 
soit faite après l'achèvement de chaque partie ou d'une proportion suffisamment 
importante par rapport a la totalité de l'ouvrage. En ce cas l'entrepreneur peut de- 
mander le paiement en proportion de l'ouvrage fait, 4 moins de convention con- 
traire. 


2) Le paiement fait présumer la vérification et l'acceptation de la partie payée, a 
moins que le paiement ne soit un acompte. 


Article 698 — 1) If the work consists of several different parts or where the price 
has been fixed on the basis of the unit either contracting party may require the car- 
rying out of the inspection after the completion of every such part or after the com- 
pletion of such part which has an adequate significance as compared with the to- 
tality of the work. In this case the contractor may receive a prorate of the price to 
the extent of the part of the work which has been completed, unless contrary 
agreement 

2) It would be assumed that the inspection of the part the price of which has been 
paid has been carried out and accepted unless it is revealed that the payment was 
only on account. 
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Article 699 - Si la rémunération de l'entrepreneur n'a pas été fixée dans le contrat, 
elle sera fixée selon l'équivalent de la valeur du travail lors du contrat et la valeur 
de ce qu'il a fourni comme matériaux requis par le travail. 


Article 699 - When the remuneration of the contractor has not been fixed in the 
contract, it will be fixed according to the quantum meruit of the work at the time of 
the contract together with the value of the material he supplied for the requirements 
of the work. 
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Article 700 — Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 171, la hausse 
survenue dans les prix des matières premières, de la main-d'ceuvre ou de toutes 
autres dépenses n'aura pas de conséquences sur l'étendue des obligations résultant 
du contrat. 


Article 700 - Without prejudice to the provisions of paragraph 2 of article 171, the 
increase in the prices of raw materials, labour or any other item of expenditure 
shall not influence the extend of the obligations set by the contract. 
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IV - Sous-entreprise 

IV - Sub-contracts 
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Article 701 - 1) L'entrepreneur peut confier l'exécution du travail, en tout ou en 
partie, à un sous-traitant, s'il n'en est pas empéché par une clause du contrat ou si la 
nature du travail ne suppose pas la prise en considération de la personne de l'entre- 
preneur. 


2) Toutefois, le premier entrepreneur demeure responsable envers l'auteur de la 
commande, et il répond des actes du sous-traitant. 


Article 701 - 1) A contractor may entrust the execution of the whole or part of the 
work to a sub-contractor, unless he is precluded from so doing by a clause in the 
contract, or unless the nature of the work presupposes that the person of the con- 
tractor is taken into consideration. 

2) However, the first contractor remains responsible to the master, and he is re- 
sponsible for the acts of the sub-contractor. 
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Article 702 - 1) Le sous-traitant et les ouvriers qui travaillent pour compte de l'en- 
trepreneur à l'exécution de l'ouvrage ont une action directe contre l'auteur de la 
commande jusqu'à concurrence des sommes dont il est débiteur envers l'entrepre- 
neur principal au moment où l'action est intentée. Cette action appartient également 
aux ouvriers des sous-traitants à l'égard tant de l'entrepreneur principal que de l'au- 
teur de la commande. 


2) Le sous-traitant et les ouvriers susmentionnés ont, en cas de saisie-arrét pra- 
tiquée par l'un d'eux entre les mains de l'auteur de la commande ou de l'entrepre- 
neur principal, un privilège, au prorata entre eux, sur les sommes dues à l'entrepre- 
neur principal ou au sous-traitant au moment de la saisie-arrét. Ces sommes peu- 
vent leur étre payées directement. 


3) Les droits du sous-traitant et ouvriers prévus par cet article priment ceux de la 
personne à laquelle l'entrepreneur aura cédé sa créance envers l'auteur de la com- 
mande. 


Article 702 - 1) Sub-contractor and workmen working for a contractor in the exe- 
cution of a contract have a direct right of action against the master but only to the 
extent of such sums as are due by the master to the main contractor on the date that 
action is commenced. Workmen of sub-contractors likewise have the same right of 
action against the main contractor and the master. 


2) In the case of an attachment served by the sub-contractor and the said workmen 
upon the master or the main contractor, they have a right of privilege on the sums 
due to the main contractor or to the sub-contractor at the time of the attachment, in 
proportion to the amount due to each of them. These sums may be paid to them 
directly. 
3) The rights of sub-contractors and workmen provided for in this Article have 
priority over those of a person to whom the contractor has assigned sums due to 
him by the master. 
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Article 703 - Si le contrat d'entreprise prévoit que l'entrepreneur effectuera dans 
une limite de temps déterminé la maintenance d'une chose ou d'autres travaux re- 
nouvelés, le contrat prend fin quand cette limite de temps s'écoule. 
Article 703 - If the contract provides that the contractor shall undertake within a set 
time limit to maintain a thing or other renewed works, the contracting shall end up 
when said time limit elapses. 
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Article 704 — Le contrat d'entreprise prend fin lorsque l'exécution du travail con- 
venu devient impossible pour une cause indépendante de la volonté des deux par- 
ties contractantes. L'entrepreneur peut réclamer à l'auteur de la commande les dé- 
penses qu'il a effectuées et la rémunération qui lui est due, et ce dans les limites du 
profit réalisé par l'auteur de la commande. 


Article 704 - When the execution of the agreed work becomes impossible owing to 
a cause beyond the control of the two contracting parties, the contractor shall be 
entitled to claim from the master the fees he incurred and the remuneration due to 
him, within the limit of the profit achieved by the master. 
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Article 705 —Le contrat d'entreprise est dissous par le décés de l'entrepreneur si ses 
aptitudes personnelles ont été prises en considération lors de la conclusion du con- 
trat. Si elles n'ont pas été prise en considération, le contrat n'est pas dissous de plein 
droit mais l'auteur de la commande peut demander sa résilier si les héritiers de l'en- 
trepreneur n'offrent pas les garanties suffisantes pour la bonne exécution de l'ou- 
vrage. 


Article 705 — A contract for work is dissolved by the death of the contractor if his 
personal skill was taken into account when the contract was concluded. If they are 
not taken into account, the contract is not dissolved ipso facto, but the master may 
ask for the resiliation of the contract, if the contractor's heirs do not offer sufficient 
guarantees for the due performance of the work. 
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Article 706 - 1) En cas de dissolution du contrat par suite du décès de l'entrepre- 
neur, ses héritiers ont droit a la valeur des travaux accomplis et des dépenses effec- 
tuées en vue de l'exécution du reste, et ce dans la mesure où ces travaux et ces dé- 
penses lui sont utiles. 

2) L'auteur de la commande peut, de son còté, demander la remise, moyennant une 
indemnité équitable, des autres matériaux préparés et des plans dont l'exécution a 
commencé. 

3) Ces dispositions s'appliquent également si l'entrepreneur qui a commencé l'e- 
xécution de l'ouvrage ne peut plus l'achever pour une cause indépendante de sa 
volonté. 
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Article 706 - 1) When the contract is dissolved by the death of the contractor, his 
heirs may claim the value of the work already done and expenses incurred for the 
execution of the work which has not been completed, to the extent of the benefit 
that he derives from such work and expenses. 


2) The master may, on the other hand, demand delivery, against payment of a fair 
price, of the other materials prepared and plans whose execution has been com- 
menced. 


3) These provisions also apply when the contractor who has commenced the work 
becomes unable to complete it owing to a cause beyond his control. 
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Article 707 - 1) L'auteur de la commande peut, à tout moment avant l'achèvement 
de l'ouvrage, dénoncer le contrat et en arréter l'exécution, 4 condition de dédom- 
mager l'entrepreneur de toutes les dépenses qu'il a faites, des travaux qu'il a ac- 
complis et du gain qu'il aurait pu réaliser s'il avait terminé l'ouvrage. 

2) Toutefois, le tribunal peut réduire les dommages-intéréts dus a l'entrepreneur a 
raison du gain qu'il a manqué, si les circonstances rendent cette réduction équitable. 
Il doit notamment en déduire ce que l'entrepreneur a économisé par suite de la dé- 
nonciation du contrat par l'auteur de la commande et ce qu'il aurait gagné par un 
emploi différent de son temps. 


Article 707 - 1) A master may terminate the contract and stop the work at any time 
before the completion of the works, provided that he compensates the contractor 
for all expenses he has incurred, for the work that he has done and the profit that he 
would have made if he had completed the work. 


2) The court may, however, reduce the compensation due to the contractor for loss 
of profit if the circumstances justify such reduction. In particular, the court shall 
deduct from such compensation any saving realized by the contractor as a result of 
the rescission of the contract by the master and any profit which the contractor 
could have made by employing his time otherwise. 
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Article 708 - 1) Lorsqu'un contrat est conclu selon un devis d'estimation et qu'il 
apparaît au cours du travail qu'il est nécessaire, pour l'exécution du plan convenu, 
de dépasser sensiblement les dépenses prévues par le devis, l'entrepreneur est tenu 
d'en aviser immédiatement l'auteur de commande en lui signalant l'augmentation 
escomptée du prix, faute de quoi il perd son droit de réclamer le dépassement. 


2) S'il est nécessaire, pour l'exécution du plan, de dépasser considérablement le 
devis, l'auteur de la commande peut se désister du contrat et arrêter l'exécution, à 
condition de le faire sans délai et de rembourser à l'entrepreneur la valeur des 
travaux exécutés, estimée conformément aux clauses du contrat, sans être tenu de 
le dédommage du gain qu'il aurait réalisé s'il avait achevé le travail. 


Article 708 - 1) When a contract is concluded in accordance with an estimate 
drawn up on a unit price basis and it becomes apparent, during the course of the 
work, that it will be necessary, in order to complete the works according to the 
agreed plan, considerably to exceed the estimated price, the contractor is bound to 
notify the master thereof forthwith and to inform him of the anticipated increase in 
price; if he fails to do so he forfeits his right to claim the increase. 


2) When the estimated excess in the price for the execution of the plans is consid- 
erable, the master may rescind the contract and stop the work, provided that he 
does so without delay and pays the contractor for the cost of the work done by him, 
estimated in accordance with the terms of the contract, without being liable to 
compensate the contractor for the profit he would have realized if he had complet- 
ed the works. 
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Article 709 - Lorsque le contrat est conclu a un prix forfaitaire d'aprés un plan con- 
venu avec l'auteur de la commande, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune aug- 
mentation de prix a cause de modifications ou d'additions apportées au plan, a 
moins que ces modifications ou additions ne soient dues à l'auteur de la commande 
ou qu'elles n'aient été autorisées par lui et leur prix convenu avec l'entrepreneur. 


Article 709 - When a contract is concluded on a lump sum basis according to a plan 
agreed with the master, the contractor has no claim to an increase of price for mod- 
ifications and additions made to the plan, unless such modifications or additions 
are due to the master, or have been authorized by the master and the price thereof 
agreed with the contractor. 
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Article 710 - Si un batiment ou une construction ont été faits sur une terre propriété 
de l'auteur de la commande et qu'elle comporte des défauts importants qui at- 
teignent la limite prévue l'alinéa premier de d'article 694 et dont l'enlèvement pré- 
senterait des inconvénients excessifs, l'auteur de la commande ne peut demander 
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que la réduction de la rémunération de l'entrepreneur ou l'obliger a les réparer con- 
formément à l'alinéa 2 de l'article mentionné, et ce sans préjudice du droit de l'au- 
teur de la commande à des dommages-intéréts, s'il y a lieu. 


Article 710 - If a building or a construction is set on a land owned by the employer 
and if I suffers important defects reaching the limit provided for in first paragraph 
of article 694, and if its destroying shall result in severe damages, then the employ- 
er shall only ask for reducing the remuneration of the contractor or compelling him 
to adjustment in accordance with paragraph (2) of the mentioned article, without 
prejudice to the right of the employer for an indemnity if such indemnity is due. 
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Article 711 - 1) L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix 
ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières 
ou des autres ouvrages permanents, et ce alors méme que la destruction provien- 
drait des vices du sol méme ou que l'auteur de la commande aurait autorisé les 
constructions défectueuses. Cette garantie s'étend aux défauts qui existent dans les 
constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage. 


2) Si les batiments et les constructions sont destinées, dans l'intention des parties, a 
durer moins de dix ans, la garantie ne couvre que le délai le plus court. Dans tous 
les cas, ce délai part de la date de la réception de l'ouvrage. 


3) Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer con- 
tre les sous-traitants 


Article 711 - 1) The architect and contractor are jointly and severally responsible 
for a period of ten years for the total or partial demolition of constructions or other 
permanent works erected by them, even if such destruction is due to a defect in the 
ground itself, and even if the master authorized the erection of the defective con- 
struction. This warranty extends to defects in constructions and erections which 
endanger the solidity and security of the works. 


2) If the constructions were intended by the parties to last for less than ten years, 
the warranty shall apply for the shorter period. In all cases, this period runs from 
the date of delivery of the works. 

3) This article does not apply to the rights of action which a contractor may have 
against his sub-contractors. 

De Ÿ giare GIS cio Guile gi ELEYI sl ell api ares cle Qurigall Lac pati 13) (1 - 712 8sall 
aiil ab Col) ea ll cali O59 drag gall esci dai Gall G pall 

cali ge La Y giua IS Abe Gaile lef il le GI SVL parigi JI dell Gy age lily (2 
age Gil if age (gill Aull dis Ja 


293 


Article 712 — 1) L'architecte qui s'occupe uniquement d'établir les plans de l'ou- 
vrage ou une partie des plans ne répond que des vices provenant de ses plans, et 
non pas des vices résultant de la manière d'exécuter. 


2) Si l'auteur de la commande charge l'entrepreneur de superviser l'exécution ou 
une partie de l'exécution, il répond aussi des vices qui résultent de la manière 
d'exécuter ce dont il a la charge de supervision. 


Article 712 — 1) An architect who only undertakes to prepare the plans or part of it 
is responsible only for defects resulting from his plans, but not for the defects 
which were due to the method of the executing. 


2) If the master entrust him entrusted with the supervision of the execution or part 
of it, he is also responsible for the defects which were due to the method of the 
executing of what he is charged to supervise. 
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Article 713 — 1) L'entrepreneur n'est responsable que des vices résultant de l'exécu- 
tion, et non pas des vices provenant de l'erreur dans l'établissement des plans, a 
moins que ces défauts ne lui soient visibles d'après les règles de la profession. 

2) Toutefois, l'entrepreneur est responsable des défauts des plans si l'architecte qui 
a établi ces plans dépend de lui. 

Article 713 — 1) The contractor shall not be responsible except of the defects which 
occur in the execution but not for the defects which resulted from a fault in prepa- 
ration of the designs, unless these defects are visible according to the rules of the 
profession. 

2) The contractor is responsible for the defects in design if the architect who put 
this design is under his control. 
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Article 714 - Les précédentes actions en garantie se prescrivent par trois ans à par- 
tir de la survenance de la destruction ou de la découverte du défaut de l'ouvrage. 
Article 714 - Actions on the warranties above referred to are prescribed after three 
years from the date of the destruction of the works or the discovery of the defect. 
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Article 715 - Est nulle toute clause tendant à exclure ou à limiter la garantie in- 
combant à l'architecte et à l'entrepreneur. 


Article 715 - Any clause tending to exclude or restrict the warranty of the architect 
and the contractor is void. 
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Codice svizzero delle obbligazioni, 1911! 
Contrat d’entreprise 
Contratto di appalto 


Artiche 363 - A. Définition - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une 
des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que 
l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. 

Articolo 363 - A. Definizione - L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si ob- 
bliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede. 


Article 364 - B. Effets du contrat - I. Obligations de l'entrepreneur — 1) en général - 
1) La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux 
mémes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. 


2) L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter 
sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses apti- 
tudes ne soient sans importance. 


3) Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer a ses 
frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage. 


Articolo 364 - B. Effetti - I Obblighi dell'appaltatore — 1) In genere - 1) L'appalta- 
tore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di 
lavoro. 


2) Egli è tenuto ad eseguire personalmente l'opera od a farla almeno eseguire sotto 
la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell'opera, non 
si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell'appaltatore. 


3) Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione? od uso contrario, i 
mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all'esecuzione dell'opera. 


Article 365 - 2. Relativement à la matière fournie - 1) L'entrepreneur est re- 
sponsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui 
doit de ce chef la méme garantie que le vendeur. 


2) Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout 
le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en 
reste. 


3) Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain dési- 
gné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui 
compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est 
tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les 
conséquences de ces faits. 

Articolo 365 - 2. Riguardo alla materia - 1) Se l'appaltatore assume la somministra- 
zione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della 
medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore. 





! Testo francese in: www.admin.ch/ch/f/rs/220/index2.html#id-2-11; testo italiano in: 
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2) L'appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal 
committente, deve rendergli conto dell'uso fattone e restituirgli quanto sia per resta- 
re. 


3) Ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia som- 
ministrata, dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino 
dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l'appaltatore 
deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni 
che ne possono derivare. 


Article 366 - 3. Commencement et exécution des travaux en conformité du contrat 
- 1) Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution 
contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard 
est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour 
l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme 
prévu pour la livraison. 


2) Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, 
que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une facon défectueuse 
ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un 
délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas 
dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à 
un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. 


Article 366 - 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto - 1) 
Ove l'appaltatore non cominci l'opera in tempo debito, o la differisca oltre il con- 
venuto, o l'abbia senza del committente ritardata di tanto da far prevedere che non 
sarà compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di 
consegna, recedere dal contratto. 


2) Se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza, che per colpa 
dell'appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non conforme al contratto, il 
committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediarvi, sotto 
comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la conti- 
nuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore. 


Article 367 - 4. Garantie des défauts de l'ouvrage - a. Vérification - 1) Après la 
livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitòt qu'il le peut d'après la 
marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts a l'entrepreneur, s'il y a 
lieu. 


2) Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit exami- 
né par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. 

Articolo 367 - 4. Garanzia pei difetti - a. Verificazione - 1) Seguita la consegna 
dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve 
verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore 1 difetti. 

2) Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verificazione dell'o- 
pera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo. 

Article 368 - b. Droits du maître en cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage - 1) 
Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maî- 


296 


tre ne puisse en faire usage ou étre équitablement contraint a l'accepter, le maitre a 
le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages- 
intéréts. 

2) Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre 
importance, le maitre peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou 
obliger l'entrepreneur a réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans 
dépenses excessives; le maitre a, de plus, le droit de demander des dommages- 
intéréts lorsque l'entrepreneur est en faute. 


3) S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maitre et dont, à raison de leur nature, 
l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maitre ne peut prendre que 
les mesures indiquées au précédent alinéa. 


Articolo 368 - b. Diritto del committente in caso di difetti - 1) Se l'opera è così 
difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile pel committente, o che non 
Si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e 
chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni. 


2) Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il commit- 
tente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell'opera, o chie- 
dere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita 
dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni. 


3) Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natu- 
ra non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il committente non 
ha che i diritti menzionati nel secondo capoverso di questo articolo. 


Article 369 - c. Fait du maître - Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour 
lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement 
imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de 
l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. 


Articolo 369 - c. Responsabilità del committente - Il committente non può far vale- 
re i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti 
mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra manie- 
ra. 


Article 370 - d. Acceptation de l'ouvrage - 1) Dès l'acceptation expresse ou tacite 
de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à 
moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient étre constatés lors de la vérifica- 
tion régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnel- 
lement dissimulés. 


2) L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis 
prévus par la loi. 


3) Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à 
l'entrepreneur aussitòt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour ac- 
cepté avec ces défauts. 

Articolo 370 - d. Approvazione dell'opera - 1) L'approvazione espressa o tacita 
dell'opera consegnata, da parte del committente, libera l'appaltatore della sua re- 
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sponsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll'ordinaria verificazione 
all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati.. 


2) Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verificazione e l'avviso 
previsti dalla legge. 


3) Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto 
che siano scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante 1 difetti stessi. 


Article 371 - e. Prescription - 1) Les droits du maître en raison des défauts de l'ou- 
vrage se prescrivent suivant les mémes règles que les droits correspondants de 
l'acheteur. 


2) Toutefois, l'action du maître en raison des défauts d'une construction immo- 
bilière se prescrit contre l'entrepreneur, de méme que contre l'architecte ou l'ingé- 
nieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la récep- 
tion. 


Articolo 371 - e. Prescrizione - 1) Le azioni del committente per 1 difetti dell'opera 
Si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore. 


2) Però l'azione del committente d'una costruzione immobiliare per difetti dell'ope- 
ra si prescrive col decorso di cinque anni dalla consegna tanto contro l'appaltatore, 
quanto contro l'architetto o l'ingegnere, che prestarono lavoro nell'esecuzione 
dell'opera. 


Article 372 - II. Obligations du maître - 1. Exigibilité du prix - 1) Le prix de l'ou- 
vrage est payable au moment de la livraison. 


2) Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à 
chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie. 


Articolo 372 - II. Obblighi del committente - 1. Scadenza della mercede - 1) Il 
committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera. 


2) Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate la 
mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro 
all'atto della relativa consegna. 


Article 373 - 2. Prix - a. Forfait - 1) Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepre- 
neur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucu- 
ne augmentation, méme si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce 
qui avait été prévu. 

2) Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empéchée ou rendue difficile à l'excès 
par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les 
prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appré- 
ciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. 
3) Le maitre est tenu de payer le prix intégral, méme si l'ouvrage a exigé moins de 
travail que ce qui avait été prévu. 

Articolo 373 - 2. Ammontare della mercede - a. A corpo - 1) Se la mercede dell'o- 
pera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere 
l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto 
maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto. 
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2) Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere preve- 
dute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento 
della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il 
compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo pruden- 
te criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto. 


3) Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento 
dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto. 


Article 374 - b. D'après la valeur du travail - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou 
s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit étre déterminé d'après la valeur du trav- 
ail et les dépenses de l'entrepreneur. 


Articolo 374 - b. Secondo il valore del lavoro - Se la mercede non fu fissata pre- 
ventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, deve essere determinata secondo 
il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. 


Article 375 - C. Fin du contrat - I. Dépassement de devis - 1) Lorsque le devis ap- 
proximatif arrété avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans 
une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se 
départir du contrat. 


2) S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maitre peut demander une 
réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, 
en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une 
indemnité équitable pour les travaux exécutés. 


Articolo 375 - C. Fine del contratto - I. Recesso per sorpasso del preventivo - 1) Se 
il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecce- 
duto, senza l'annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione 
dell'opera, può recedere dal contratto. 


2) Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una 
proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o, quando l'opera non sia ancora 
compiuta, toglierne all'appaltatore la continuazione e recedere dal contratto me- 
diante equa indennità per lavori già eseguiti. 

Article 376 - IL. Perte de l'ouvrage - 1) Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas 
fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le rembourse- 
ment de ses dépenses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livrai- 
son. 


2) La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie. 


3) Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière fournie ou du 
terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exécution prescrit par lui, 
l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le 
prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix; il 
a droit en outre a des dommages-intéréts, s'il y a faute du maitre. 


Articolo 376 - IL. Perdita dell'opera - 1) Se, prima della consegna al committente, 
l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del 
suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora 
a riceverla. 
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2) La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita. 


3) Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del ter- 
reno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, 
l'appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può 
pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese 
nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei 
danni. 


Article 377 - II. Résiliation par le maître moyennant indemnité - Tant que l'ou- 
vrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le 
travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. 


Articolo 377 - III. Recesso del committente contro indennità - Finché l'opera non 
sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne 
l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni danno. 


Article 378 - IV. Impossibilité d'exécuter imputable au maître - 1) Si l'exécution de 
l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'en- 
trepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non 
comprises dans ce prix. 


2) Si c'est par la faute du maitre que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur a 
droit en outre à des dommages-intéréts. 


Articolo 378 - IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente - 1) Se il 
compimento dell'opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al com- 
mittente, l'appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso 
delle spese non comprese nella mercede. 


2) Qualora l'impossibilità dell'esecuzione sia imputabile al committente, l'appalta- 
tore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni. 


Article 379 - V. Mort ou incapacité de l'entrepreneur - 1) Lorsque l'entrepreneur 
meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat prend 
fin s'il avait été conclu en considération des aptitudes personnelles de l'entrepre- 
neur. 

2) Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les 
utiliser, et d'en payer le prix. 

Articolo 379 - V. Morte od incapacità dell'appaltatore - 1) Colla morte dell'appalta- 
tore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell'opera, si 
estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle 
qualità personali dell'appaltatore. 


2) Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la mede- 
sima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale. 
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Codice civile italiano, 1942" 
L'appalto 
Articolo 1655 - Nozione - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con 


organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento 
di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. 


Articolo 1656 - Subappalto - L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione 
dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. 


Articolo 1657 - Determinazione del corrispettivo - Se le parti non hanno determina- 
to la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è 
calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata 
dal giudice. 

Articolo 1658 - Fornitura della materia - La materia necessaria a compiere l'opera 
deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla conven- 
zione o dagli usi. 


Articolo 1659 - Variazioni concordate del progetto - L'appaltatore non può apporta- 
re variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autoriz- 
zate. 


L'autorizzazione si deve provare per iscritto. 


Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo 
dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le 
variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. 


Articolo 1660 - Variazioni necessarie del progetto - Se per l'esecuzione dell'opera a 
regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accorda- 
no, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative va- 
riazioni del prezzo. 


Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, 
l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un 
equa indennità. 

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto 
ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. 


Articolo 1661 - Variazioni ordinate dal committente - Il committente può apportare 
variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo 
complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori 
eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. 

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur 
essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura 
dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto 
per l'esecuzione dell'opera medesima. 


! Testo italiano in: www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib4.htm 


301 


Articolo 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - Il committente ha di- 
ritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo sta- 
to. 


Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo 
le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un 
congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; 
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del 
committente al risarcimento del danno. 


Articolo 1663 - Denuncia dei difetti della materia - L'appaltatore è tenuto a dare 
pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si sco- 
prono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione. 


Articolo 1664 - Onerosità o difficoltà dell'esecuzione - Qualora per effetto di circo- 
stanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materia- 
li o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superio- 
ri al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente pos- 
sono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accorda- 
ta solo per quella differenza che eccede il decimo. 


Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause 
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più 
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso. 


Articolo 1665 - Verifica e pagamento dell'opera - Il committente, prima di ricevere 
la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta. 


La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in con- 
dizione di poterla eseguire. 


Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere 
alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve 
termine, l'opera si considera accettata. 


Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera 
accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. 


Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del 
corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. 


Articolo 1666 - Verifica e pagamento di singole partite - Se si tratta di opere da 
eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga 
per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in pro- 
porzione dell'opera eseguita. 


Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce 
questo effetto il versamento di semplici acconti. 


Articolo 1667 - Difformità e vizi dell'opera - L'appaltatore è tenuto alla garanzia 
per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha 
accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibi- 
li, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. 
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Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o 
1 vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appalta- 
tore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. 


L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna 
dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la 
garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni 
dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. 


Articolo 1668 - Contenuto della garanzia per difetto dell'opera - Il committente può 
chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure 
che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel 
caso di colpa dell'appaltatore. 


Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla 
sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. 


Articolo 1669 - Rovina e difetti di cose immobili - Quando si tratta di edifici o di 
altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci 
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, 
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, 
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, 
purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 


Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. 


Articolo 1670 - Responsabilità lei subappaltatori - L'appaltatore, per agire in re- 
gresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare 
ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. 


Articolo 1671 - Recesso unilaterale dal contratto - Il committente può recedere dal 
contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servi- 
zio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e 
del mancato guadagno. 


Articolo 1672 - Impossibilità di esecuzione dell'opera - Se il contratto si scioglie 
perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa 
non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera 
già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per 
l'opera intera. 

Articolo 1673 - Perimento o deterioramento della cosa - Se, per causa non imputa- 
bile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal 
committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il 
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. 
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il 
deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui forni- 
ta, e per il resto è a carico dell'appaltatore. 

Articolo 1674 - Morte dell'appaltatore - Il contratto di appalto non si scioglie per la 
morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata moti- 
vo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se 
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gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera 
o del servizio. 


Articolo 1675 - Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore - Nel caso di sciogli- 
mento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli 
eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le 
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere 
eseguite e le spese sostenute gli sono utili. 


Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, 
dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che prote g- 
gono le opere dell'ingegno. 


Articolo 1676 - Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente - Coloro 
che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera 
o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per 
conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committen- 
te ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. 

Articolo 1677 - Prestazione continuativa o periodica di servizi - Se l'appalto ha per 
oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto 
compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministra- 
zione. 
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